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Ihave gone through the manuscript of the book. 
The author has putforth commendable effort to collect 
data regarding the Hydro-Electricity projects in Andhra. 
The book is very comprehensive and good, and probably 
the only one of its type so far writtef, in Telugu 
Language on this subject. త? 
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ఈ (గ్రంథ (ప్రచురణను గూర్చి బెజవాడ ఆదర్శ ([(ంథిమండలి నిర్వాహా 
కులు (శ్రీ గద్దె లింగయ్య గారికీ మాగోపాలకృషయ్యగారు జాబు (వాయడమూ, 
వెంటనే (గంథ|ప్రతి నిచ్చి పంపండని వారు సమాధానంవ్రాయడమూ, ఒక వారం 
రోజులలోనే జరిగింది. కొని నావద్ద (బాత ప్రతి లేదు. మరికొన్నాళ్లకు మిత్రుడు 
రింగయ్యగారు దివంగతులయిపోవడమూ , నేను హైదరాబాదుకు వచ్చి వేయడమూ 


తిటపించింది. 
షె 


తెలుగుభాషానమితివాట 1959లో విజయవాడ మునిసిపల్‌ హాన్క్కూలు 
సిందు అప్పట్లో లోక్‌ నభాస్పీకరుగానున్న (శ్రీమాన్‌ అనంతశయనం అయ్యింగారి 
గా నభ జరిపి, బహుమతి [ఫదానోళ్సనం గావించారు. 
సందర్భంలో నేనుమాట్లాదుతూ, ఆయ్యా! మీరీచ్చే పారితోషికం అటుంచి 
జహుమతి నొండిస ముఖ్య గ్రంథా లను (ప్రచురించే బాధ్యత వహించి, ఆ రచయంత 
లకు మేలు చేకూర్చిండని” విజ్ఞప్తి చేశాను. ఆప్రాధాన్యత గమనించి (శ్రీ అనంత 
శయనం అయ్యంగారు, మోటూరి సత్యనారాయణగారు వెంటనే లేచి తప్పక అలా 
చేయగలమని [ప్రకిటించారు,. 
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1961లో కాబోలు బహుమతి నొందిన [గ్రంథములలో మీ ఆంభ్ర జల, 
విద్యుత్‌ ప్రాజెక్టుల పుస్తకమునుగూడా ప్రచురించుటకు నిశ్చయించినామనీ, వెంటనే 
అంగీకారం తెలియచేయండని వ్రాశారు. కాని వారీప్రచురణ కార్యకి9మం తల 
'పెట్టినట్లులేదు. 


ఈప్పస్త కమును రీవైజ్‌ చేయటకు ఢిల్లీ వెళ్లి డాక్టరు కె. యల్‌, రావుగారి 
సభిహో నభ్యర్థించాను. రాపుగొరు చాలా ఉదారహృదయులు, అప్పట్లో కేంద 
జలవిద్యుత్‌ కమీషన్‌ డైరెక్టరుగా వుండేవారు. తర్వాత మం (త్రి అయినారు. 
ప్రాజెష్టల విషయంలో నాలున్న శ్రద్ధను గమనించి, అచటి ఇంజనీల్ల పరిచయ 
భాగ్యం గళిగించారు. ఆంధ్ర (ప్రాజెక్టుల సమాచారం, సలహాలు ఇచ్చారు. వారికి 
కృతజ్ఞత తెల్చడంకంసే నే చేయగల దేమున్న ది? 


ఈలోగా కృష్టా గోదొవరీ నదీజలాల పంపిణీ విషయమై ఉత్పన్న మైన 
ఆంత (ర్రాష్ట)య విభేదాలు 'సెరిగి పెద్దవై ఆం ధ్రాభ్యన్నతినే కుంటుపరుస్తూవృన్నె వి. 


ఇవి కూడా ఉదహారించనిది (గంథం అసమ[గ్రమవు తుందని, వాటిని చదివి ఆ౦(ధ్ర 
భూమికి, ఆం(ధజనత కు వరుసగా వ్యాసాలు (వ్రాశాను. ఇంతలో (శ్రీశైలం, 
పోచంపాడు, సీలేరు ప్రాజెక్టుల అంచనాల్లోనే అనేక మార్పులు వచ్చినవి. వాటిని 
గూడా మరల పూర్తి చేశాను. 


(కీ) చింతలపాటి (ప్రసాదమూం రాజుగారు నాపి ఆదరాభిమానాలతోకొంత 
భగనహాయం చేళారుగాని, దుకదృష్షనశారు అది ఈంది ప్రచుంణక వినియోగ 
ద అటో డం 
పడ ఇదు, 


ఇట్లుండగా 1965లో ఒకినాడు మిత్రుడు థ్రీ రామరాజుగారు అడ్య'కేటు 
మాఇంటికివచ్చి, అయాచితంగా, ఈ ప్రాజెక్టుపున్తక (ప్రచురణకు "పైకం ఇస్తానసీ, 
త్వరలో అచ్చు వేయించండనీ చెప్పివెళ్లారు. ఇది తలవని తిలంప్పగావచ్చిన సదవ 
కొశం. ఏవైనా సంస్థలు పూనుకోకపోశే ఇలాంటివి కసాధ్యం. (శ్రీ రామరాజు 
గారు "చేసిన ఆర్థిక సహాయము నేనెన్నడూ మరువజాలను. వారు లేకుంటే ఇది 
(ప్రచురి ణభాగ్యం నోచుకునేది కాదేమో: (గ్రంథ ప్రచురణలోగల ఆలశ్యానికి కారణా 
లను ఇంతగా వివరించడం అప్రస్తుత మనుకొంటాను. ఇది సొమాన్యరచయిత 
లందరికీ అనుభ వెకి వేద్యమే. ఎప్పటికేది కానున్నదో అప్పటికే అది అపవుళుంది, 


1955లో వ్యాసాలరూసంలో ఆరంభమైన ఈ [గ్రంథం కారణాంతరముల 
వల్ల మధ్య అనేకమార్చులూ చేద్చులూ పొందుతూ, అచ్చుపనిగూడా ఒకటిన్నర 
సంవత్సరకాలంపట్టి, ఎట్లో నేటికీరూపంలో (ప్రచురింపబడుతున్నది. ఒకందుకు 
మాత్రం సంతోషంగావుంది. మొదట ఆంధ్రసత్రికలోను, తర్వాత ఆంధ్రభూమి 
లోను నా వ్యాసాలను ప్రచురించిన (ప్రముఖ పత్రికాసంపాదకులైన (శ్రీ సండితా 
రాధ్యుల నాగేశ్వర రావుగారి చేతిమీదుగానే ఇన్నాళ్ల కీ ముద్రణభాగ్యంగల్లుచున్నది, 


ఇక గంథవిషయం. ఇది ముఖ్యంగా విద్యావంతులైన రైతాంగానికి ఉగ్రే 
శించి (బ్రాయబిడినది. అట్లని ఇందు సాంకేతిక విషయాలేమీ లేకుండాపోలేదు. 
అవసరమైన ప్రాజెక్టుల పుటోలు, పట్టికలు, మాపులు చేర్చాను. ఆనకట్టలు, 
జలాశయాలు, ఆయకట్టు మున్నగు వివరాలు తెలుసుకొనేందుకు లెఖ్కంలు, చార్జులు 
యిచ్చాను, 


నేనేమీ ఇంజనీరింగు విద్యార్థిని కాదు. ఇంజనీరింగు శాన్తాన్ని, ఆ సాంకే 
తిక పదజాలాన్ని సైతం అంతగా కెలియనివాడిని. ఐనా (ప్రాజెక్టులపై నాకున్న ఆసక్తి 
వల్లనే ఇందుకు ప్రయత్నించాను. ప్రభుత్వ ప్రణాళికల లెఖ్కలలో, అంచనాల్లో 
ఆనేక పర్యాయములు, అనేక మార్పులు వచ్చినవి. వీటిని పరిశీలించిన కొలదీ ఒక 
దానికిమరొకడానికీ అంకెల వ్యత్యాసాలు విస్తారంగా కనుపించినవి. ఈకారణంగా 
ఈ (గంథంలోను ఆలోబుపాొట్లు (ప్రతిబింబిస్తున్నాయి . దీనికితోడు అనేకఅచ్చు 
తప్పులు. ఇన్ని సాధక భాధకాలను (గ్రహించిన సహృదయులు మన్నించి, 
పొర బాట్లను తెలియచేస్తే తర్వాత నైనా సవరించుకోగలనని మనవిచేన్తున్నాను. 


ప్రాజెష్టలమాపులు వేసిన ఇంజనీర్లు చిరంజీవి మా గోపాలకృష్ణునకు, 
(శ్రీవిద్యాసాగర్‌ (శ్రీ కె. వి. యస్‌. గార్లకు; ప్రాజెక్టుల నివేదికలిచ్చి (ప్రోత్స 
హించిన శ్రీ వావిలాల గోపాలకృష్ణ్టయ్యగా రికి; (ప్రచురణ నిమిత్తం ఆర్థికంగా 
తోడ్పడిన (శ్రీ రామరాజుగారికి, (గ్రంథము ద్రణలో సహాయపడిన (శ్రీ పి, నాగేశ్వర 
రావుగారికి; [గంథాన్నిగూర్చి ఆదరపూర్వక అభిప్రాయాన్ని చ్చిన డాక్టరు "కె. ఎల్‌. 
రావుగారికీ నాకృతజ్ఞతాపూర్వక నమస్కృతులర్చిస్తున్నాను, రిఫరెన్సు ప్రచురణల 
(గంథక ర్తలకు, (ప్రాజెక్షుల వ్యాసరచయిత లకు, కవులకు; హృదయపూర్వక 
ధన్యవాదాలు, 


తెలుగు చ్రజలకు, కర్షకులకు మన ఆంధ్ర జల, విద్యుత్‌ (ప్రాజెక్టులను 
గూర్చి, అవగాహనచేసుకొనుటకు కర్తవ్యోన్ముఖులను చేయుటకు ఈ [గంథం 
కొంతైనా తోడ డీకే, నా|శ్రమఫలించిన'క్లే భావిస్తాను. శెలవు, 


భవదీయుడు, 
విద్యానగర్‌ , హైదరాబాద్‌? మాదల వీరభద్రరావు 
1966 అక్టోబరు 23 
విజయదళిమి 


ల్లు 
ల్లో 
కా. 


ర శ్ర నం షే 


a 


జో 
వ ధం అ ఓ 





న సాగర్‌ సందర్శన 


ఇదే 


తి ఇందిరా గాంది నాగారు 


శ్రీను 


“౪ నున లు సి గా లో సో ళ్‌ 
గంగి, యమున. (వహ్వాూబి త, ఏం 


మున్నగునదులు [ప్రవహించి ధారల భూమిని పంతం చఇన్తున్నవి. మన నిదులన్నిటివి ఒక్కొ 
క దానికి ఒర్కెక్కు మహ త్రీ 
విలసిల్లింది. పెద్చుపట్టణరాజములు orem వసన వ్యాపారాభివృద్దులకు శ తా డినవి. 


అ. 
పకకన యాత్రలకు నదీలోయలు గ గావ్యశర్టి యా తాశలావెవి. 


శ్రీపానదీ తీరంలో ఉబ్బ్దయనీ సమీపాన కాశిదాగం కావ్యాలు వచంచాప. సమయూ 
నదీ తీరంలో అయోధ్యాసనరంలో తులసీదాన రాషూయణము (వాళ్‌ వాశారు. ఇలా సే భై అల్లం కు 
నచీలోయలు అలవాంమైనఎ. అఆంహావాడ్‌, ఉబ్లయిసి నాసిక్‌, హరిద్వార్‌ మున్నగు 


ఇల్‌ 


పట్టణాల్లో కుంభమేకా ఉత్సినముల నేటికి అత్యంత వైభవోపేశుగా. జరుగుతున్నాయి. 


[ 


గంగా, పావగోద కీ మునకు ఎండే త విది పూజలు సల్వులున్నారు. కష్టా it గోదావరీనదుల 

పుష్కరణి మహోత్సవ సంచర్భంలోను, పర్వుదినాల్లోను, తీర్ధ (ప్రజలు స్నానమాడుతు 

న్నారు, ఈ నదీ (ప్రాంతాల్లో సు పిశెపై వశష పృరంరరో షహాకౌ వ్యాలు ర చించారు, చిశ్రకారులు 

చిత్రాలు గిశారు, శిల్పులు గుహోలయొలు నిరం చారు. శేవాలయములు నిర్మాణంగావించారు. 

ఇవన్నీ _పఎలక విజ్జి కాసభిక్షను (ప్రసాదం చినన్‌, వ వలకన, వాను శాస్త్రానికి, సాం శేతీకి 
ఆలీ par.) 

ఇంజసిరింగు నై పుణ్యానీకిగూదా యివి నిలయమైనివి. 


నదీజలాలను సద్వినియోగం చేసుకోగలిగితే, ఈ మహానదులు ఆధ్యాత్మిక సాం 
స్క తిం రేత్యానేగా, మ ముఖ్యంగా ఆర్థికా భివ్ఫచ్దికీ గూడా ఎంకేని దోహదిం గలిగించుత వి, 


స్వరాశ్యావతర ణానంత రం, ననధారశంలోగూడా ఈ నదీమళల్లు లు తమ (ప్రాచీ 
నౌన్నత్యాన్ని ఏమాత్రం కోల్ఫోవటంలేదు. బా(కాగంగల్‌, హీరాకుద్‌ దామోదరవాలీ, కోసీ, 
చాందిల్‌, రీహండ్‌, గాందీ సాగర్‌, నాగాస్టున సాగర్‌, మాచ్‌ఖండ్‌, తుంగభద్ర మొదలగు 
ధారీజల విడ్యుత్‌ ప్రాజెక్టులనేకం నిర్మాణమైతున్నవి, (ప్రతి ప్రాజెక్టు (ప్రదేశంలో గొవ్పవగరము 
లేర్పడు చున్నవి. ఈ (ప్రాజెట్టలు డేశవాసుల ఆర్టీక, సాంఘిక, సాంస్కృతిక జీవితంలో పే 
గణఎయమైవ మార్పులు కేగలవనుటకు సందియంలేడు. ఈజిల, విద్యుత్‌ (ప్రాజెక్టుల ఏర్మా 
ఇంతో, చేళంకో ఒక నవళకం.ఒక జాకీయ పునర్నిర్మాణయుగం ఆరంభమైన దనవచ్చు. 


అనో 


ధాత". 


ముఖ్యవృ త్తిగావృంది. జనాధాలో నూటికి 85 మంది ఏదోఎధంగా వ్యవసాయంమీవనే ఆధార 


రా 3 ఎద సీ శ 
నడిజల సంపద అపాళమెనవి. మసి అంయులకు వ్యవసాయమే 


ఇ 


ఖ్‌ జి శ జో ఇ ఇళ వాటి జ రజ ల క ఇళ 

పడుతున్నాడు. పొలాలు వహ్సు_పధాగం వర్తాధారాలగటచళ, సిటి ఐషరుల అవసరం మరీ 
ఖో కన్నె 

హెచ్చుగావృంది. కాని గదులజలాలసు న కేక హోవటింలో, వెరచి (పమాదా 


. కాజ షా గాడ్‌ ళు ష్‌ లే A అనో ణ్‌ ళ్‌ 
అప గరి" ధగ సాణాలు కోలో వదు అహాపహాసు గ వబజిలు కశవు కాటకాలకు గురియితు 
Lek క య వన! | 


న్నారు, ఇటీవలకాం౦ దాకా నూటికి _$ వఎతులు మాత్రమే జంకు (మీటి తోవయోగం 
కోనం వినిమోగవదు తున్నిది మి;వా సెళంవా వముధాణా సదుం షార్తొ తున్నఏ. మసి సీట్రి 
వనరుల నువమోగంలోకి తేవకాపి * పూరారాజుంవల్ల కొన్ని స్యత్పయర్నాలు జరిగినవి. 
చోళరాజులు, ఢిల్లీ మెొనులొనులా లు, గొంత కది చేశాడ, కాకరియరాణాలు, కుతుబ్‌ 
షాహి వంశీయులు, పిజయనగకరాణాలు, మరికొన్ని (పయన్నాలు బేసినట్లు చార్మితక సత్యాలు 
తెలాపుచున్నవి. (బ్రిటిష్‌ [పభుత్వ హయాములో ఆ*ఠ్‌ కాటన్‌ గ 


వల్ల కష్టా = గోదావకి లాంటి అనవట్టిలు క బబడినివ్హి కాని వేళ మొత్తం 
న న్‌ ళీ 


అత్యల్పం మాత్రమే ఈగ దీకాల్వర మూంంగా స్‌ల్లి ప్ప సాగిలే Won ఏర పభుత్వ కాలం 
మన నీటివనకులు నిర్లక్ష్యం చేయబడినవి, 
మనదేశ విభజన 
(టిటిష్‌ (ప్రభుత్వ పరిపాలన తర్వాత, ధారతిడేకం ఇండియన్‌ యూనియన్‌ _ పాకిస్థాన్‌ 


లాగా విభజన జరిగింది, అప్పట్లో సాం పంత మైన సింధు, పెంజాదు యి యి[రిగషన్‌ (సావెష్టలు సాక్స్‌ 
స్టాన్‌లోక్‌ పోయినవి. వేశంలో 14 మిలియణ్‌ వరాలు విభజనరు పూర్వం ఇ(ర్రిగేషన్‌ ఆవు 
కుంపే, విభజనానంతరం తారు పండాజులో | లీ మిలియన్‌ ఎకరాలు మాత్రమే ఢారత 
యూనియన్‌ లోకివచ్చిసవి, దీనికి కాంణం ఇద్ద ఆసికిబ్దలు కొన్ని పాకిస్తాన్‌ లోకి పోవడమే. 
మనకు విల్సన్‌ డాము 'బొం. గాయి, చిదాంసాను ర్‌ (హైదరా కాద్‌) మెట్టూరుడాము 'మదాన్సు 
అంగధలో కొవ్షా = గోదావరి అసి పొట్టలు మున్నిగునవి మిగిలినవి. విభజనవరల్ద భా” యూని 
యన్‌ కు అపారనష్టంవాటిల్ల ౦ది. పిమెనప్పటికీ ప్రపంచంలో నీటి పారుదం గల దేశాల్లో ఇం 


డీయా నేటికీ ప్రముఖి స్టానాన్నే ఆక్రమిన్యన్నది. 


జలవిద్యుత్‌ (పాజెళ్టులకు (పాధాన్యళశ నిస్తూ స్వతంత్ర భారత _పభుత్వం నంచవర్ష 
(నణాళిళలను తలపెట్టింది. నీటి వనరుల వినియోగాగానికిగాను 668 కోట్లరూపాయలు (ప్రధమ 
ప్రణాశికలోనే ఖర్చు చేనింది.. భారిశ పాకిస్థాన్‌ వీభజన కాలంతో అర్థిక శాస్త్రజ్ఞుల 
తెక్కల (వకారం అఆన్పటికున్న ఇరిగేషన్‌ (ప్రాజెక్టుల పృన్తకవిలువ 100 కో. ధూ. అని 
అంచనా వేశారు, 


ణో 


1900 లో మసి పంబింలపంపెచ మొత 6 1056 మవమన్‌ ఎకరా ఆడుగులున్న 
ఆదే 


క ల భాన్‌ య ల బ్‌ అట్‌ ఇట ఇ ఇ అటట (ల ~ జో ఇ వ ర్న కస స రణ ష్‌ 
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ఆ 
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బైల కో hs గాను 


గంటల శ ప ఎ పెం వ ము ఈ వాస్‌ apr ఇ వా గా 
సంద NET ఆీ BrP అయ ఆం Gi అచ = వ క It శో 


"7 నే - చరి ౫ య 9 వాన్‌ గ పైలా ఇ వ్‌ ఆ ~~" 2p | 
Merny) జం కక కాలా లి, b ఇఛొళ౪ం ఇటా (తం why lel టూ mre BR rs Mw] Nout తః Toop 


చాంయ (వణాళికాంతాంకి 120 మిలియన్‌ *తరా అహుగుల ఒరు, ఆసగా ఉపి 
ఇ ర అం ఇ చ్‌ ౯ అవ. టో జ వ్‌ వశ నల గ జ = 
యోగె౦0 ఎకో ఆలుబ్బ దాజలొ 27%, యుతం నచిజలాల బొ 26% ఖ్‌ ఉసియోగంళలో 
ల్‌ 


మనడేశ విద్యుచ్చక్తి ఉత్పత్తి 1951 లో 2, $1 మిలియన్‌ కిలోవాట్లుందేడి. 
1965 నాటికి దీనిక్‌ 18 మిలియన్‌ కిలోవాల్ల విద్భుదుత్న త్తిని హెచ్చించుదకు, విద్యుచ్చక్తి 
(పాజెష్టంను తల పెట్టినారు. 


భారత చేళంలాంబ విశాల చేళంలో వక్షపాతం ఎల్లవ్వుడు అన్నిచోట్ల న్యకమంగాను 
సకాలంలోను ఉండదు, వరాభావు నంన ముందు దెబ్బతినేవి చెరువుల క్రిందనున్న భూముబు. 
అంచేత మైనర్‌ ఇర్రిగేషన్‌ కి_ద కొంతభూమిని మాత్రమే నమ్మకమైన ప్రాంతంగా, 
పరిగణించ వలసిన్పంటుంది. దేనివల్ల భార ప్రాజెష్తుల నిర్మాణా పళ్యరత స్పష్టంగా బోధ పిడు 
తుంది.. తృతీయ (ప్రణాళిక (కించ ఇంతవరకు (వారంధమై-. (పాకెష్ట లు పూర్తి అ యినవ్వుడు 
భారీ, మధ్యతరగతి పధకాలమూంంగా 4,9 కేడి ఎకరాలుస్నూ, మ్‌నర్‌ ఇరిగేషన్‌ కింద 
శీ? కోట్ల ఎకరాలున్నూ పల్లపు సాగులోకి వస్త వి. ఆనుల జరుగుకున్న (పొజెక్టులు 
పూర్తిఅయిననాడు సుమారు 12 కోట్ల టన్నుల ఆహార ధాన్యాలు ఉత్స త్తి అపుతివి. రెండు 
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కార్తుమెక్లు వేయుటవల్ల, అధునికవ్యవసాయ పద్దతుల నవలంభించినందున, ఉత్పత్తీ 50 నుండీ 
100 కాతంపరకి పంటహెచ్చే అవకాశ మున్నది. 


మన విధ్యుజ్చ క క్రి (పాజెక్టి ల నిర్మాణంలో వారి శా మికోత్స తీ విసారంగా పెరుగు 
—_ జా 

తుంది, తనెనన్న ఎరువుల ఫ్యా డైరీలు, డారీవిడుంత్‌ కర్వాగారాలు సిర్యాణ౦ంగావిఎచు కొంటే, 

యిప్పటీినం విదేశాలనుండి కో్లకా లది రూపాయలు విషాంచి వసాయనిక ఎపవులు, విద్యు 
దుత్చ్స త్తి యంత్రాలు దిగుమతి చేసుకొనివలనిని దుస్థితి తప్పుటుంది. 

చు 

(పణాలికా సెలంఘంవారు ౨౮౪ కోసం జఇరిగషన్‌ పసరుంను స్థూలంగా 

శే తరగతులు చేశారు, (1) 

ల్సి 


(2) 10 ల. రా. పైన: 
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కోటరావాయలు పెన ఖర్చాఅగు (పాక లను “కాక ప్రాజెష్టలు' 
గా రా 


(3) 18 ౪. రూ. లోపు ఖరు పృఆఅభ్యువా ని "మైనర్‌ ఇరిగషన్‌ (క్రింద లెఖ్కగట్లటం జెర 
గింది, ఐ'కేఇవి అమలులోనున్న కారీ మధ్య తరగతి (ప్రాశెర్టుల భూభాగం క్రిదకు రాగూడదు, 


ఇరిగేషన్‌ అభిపృద్ది 
క పంచవర్ష న్‌ కాళిక ప్తానింగు కమీషన్‌ 


పరం. (మిలియన్‌ ఎకరాలు) 
నం, 1950-5: 1055.56 1060-61 





1, ధారి మధ్య తరగతి ఇరిగేషన్‌ 22,0 24.9 21.0 
2. మెనర్‌ ఇరిగేషన్‌ 29.5 31.3 39.0 
మొత్తం 651-5 58-2 700 
ఇర్మిగేషన్‌ [క్రిందనున్న నికర ఏరియా (055-5౮6 లో 2. $ మిలియన్‌ ఎకిరా 
లుుపే, 196౧_౪1 నాటికి 9.0 మిలియన్‌ ఎకరాలకు పెరిగిందని దాని సింగు కిమీషిః 


వారు ఆంచనా వేస్తున్నారు. 


విద్యుడదుత్స డి పెరునిదల 


(మిలియన్‌ కిలోవా ట్లో) 
so. 1950 1955 1960.61 


= (ప్రభుత్య వరంగా 2104 459 11250 
2, కంపెనీల ద్వారా 0008 4019 5750 
$. పారిశ్రామిక సంస్థలినల్ల 1468 21805 2850 


మొతం 6575 _ 10777 _ 19850 


ని 


వీబ్యుదుత్స శ్రీ 1. ఇలసంపద నుపయోగించి ఓ. ఆవిరియంత్రాలవల్ల శీ. నూనె 
4. అణుశ కి మూలంగా చేయవచ్చును, కాని యిప్పటికీ అవచియ్య[తాల వల్లనే, హెచ్చుగా 

అవ % ఠా “| 
విదమ్యచ్చు_ ఉత్పల అవుతున్నది. 


"మున ఇండియాలో త్ల భాగర్భంల్‌ లోనున్న సిజిని సద్వినియోగం చేను 
కౌంమే, ధార్‌ మధ్యతరగతి నీలో య (వ్రాజెష్య లవల్ల 100 మిలియన్‌ ఎకరాలకు; మైనర్‌ 
ఇరిగేషన్‌ మూలంగా 75 మిలి యన్‌ ఎకరాలకు, సీటి,? Sus ఒపిగార్సు కొనగల 
హత్తర అవకాశాలున్నాయి” అని డ్యారు కె. యల్‌. రావృగా రు శ్రీ విశ్వేస్వర య్య కోశ వత్సర 


దినోత్సవ సందర్బంలో హెదరాడాలలో 'పేర్పొాన్నారు. 
సవభథారత చెనాలయుములు 


ఇండియాలో చిన్నివీ, పెద్ది. కలిని 110 సదలుస్నవి. ఇందులో వొవ్ని సంవ 
తారం హొడుగుడా బీవసిదులుగా (పవ హాంచేవి. మరికొన్ని వర్తాకాంంలో మాతం పెరవళ్లు 
(తె శే వి. ఏటే మొత్స ౦ పరివాహక య. 1856 మింయిగ్‌ ఎకిరాలని ఆంచజనావేళారు. 
ఇందులో 10 మిలియన్‌ వకిరా అడుగులనీకు ఇర్రిగేవన్‌ టి వినియోగం వచ్చును. కావి 
1151 సంవత్పరం౦ నాటికి 76 మిలియన్‌ ఎకరా అడుగులు మాత్ర మే వినియోగంలో వృండి, 
ఆనగా మనకున్న జలసంపదులో నూటికి |? వంతులే ఉపయోగించుకో గల్లాము. ద్వితీయ 
పంచవర్ష ప్రణా? కాంతానికి సైతం 28 శాతంనీరు సూత్రమే వినియోగంలోకి తెచ్చుకో 
నలిగామని, మన పధకి నిర్మాతలు అంచనా వేస్తున్నారు. దీవీనిఒటి మనకున్న నదీజల సంవ 


దను యిప్పటికీ సక్రమంగా వినియోగించు కోతాలక పోతున్నామని స్పష్ట పడుకుంది. 


ఈ $ వ (ప్రణాళిక నాటికిగూడా చేబట్టిన బలవిడ్యుత్‌ (ప్రాజెక్టులు కొన్ని పూర్తి 
గాలేదు. ధరల పెరుగుడలలపల్ల మొదిటి ఆంచనాఖర్చులు హెచ్చు అవుతూవృన్నవి. 
వమ్మెంటు, ఉక్కు. విదేశ (ఏప్యంకొరత, సాంకేతిర నిప్పణుల కొరతవర్లి (ప్రాజెక్టుల నిర్మా 
ణంలో తరచు అంతరాయా రేర్పడుచున్ని వి, రూపొందించిన ముఖ్య (పాకెక్టులు'వైతం, ఆంత 
రాష్ట] య విబేధాలవల్ల కాలహరణం జరుగుతున్నవి, ఇన్ని కారణములవలన ఆశించిన సత్ఫ 
లిశాలు సత్వరం చేకూర లేదని గమనించ వలనిప్పంది. 


హిమ శిఖరాలనుండి (ప్రవహించే నదులు తప్ప, మిగితోనదులు నున దేశంలో 
సాధాశణంగా జాన్‌ _అక్షోబరు నెలల్లో అనగా ఆర నెలలు మా;త్రమే మంచ్చిపవాహం గలిగి 
వున్నివి, దీనికి కారణఎ గంగా, యమున, (బహ్మోావ్యుత మొదలగునవి హిమాలయ మంచుతో 
కూడి, మంచు కరిగి ఏటిపొతుగునా (వ్రవహించేవి, మిగతానదులు వర్ష వాతావరణ పరిస్థితుల 
మీజ ఆధారపడి వుండేవి. వర్షాభావం వలన, ఒక్కొక్కప్పుడు వీటిఎద్దడి రావచ్చు. లేదా 


ర్ట 


వానలు మిక్కు టమైనప్పుదు వరదలు హెచ్చుగారావచ్చు. దామోదర్‌ , కోసీ, గండక్‌, 
ద్రహ్మప్పుతి, మయూరాక్షీ, జీంం, గోదావరి మున్నగు మహానదుల వరదలు ఎంతే టి కస్ట 
నిహా లు sn మం జు ఈ పతదిల సరికి! కీటక నదులను 


ఆగుప్పడో వుంచా౦, జలాశయాలు నికి 


మ్య 


ఆందుచేత నే బహుళార పాధకి నదీళలోయ ప్రాక్వ్యెలు, జలవిద్యుత్‌ [ప్రాజ్య్యెలు 
నిర్మాణం గావించి నదీజలాలను సర్పినియోగాంలోకి తెచ్చుఏమవ (పత్యేక (సయత్నాలు జరుగు 
తున్నవి. ఇందువల్ల వరద దాధలుతప్పి, సిటినర ఫరా హెచ్చి, విద్శుదుత్ప త్తిద్వారా వ్యవ 
సాయ, పారిశ్రామిక రంగాల్లో అభివృది గాంచగలం, (పజల ఆరిక జీవన విధానంలో మార్చు 

(౧ ధి ఖు ౧ 

తెచ్చుటకుగ్గాను ఈ ధారీ ప్రెజెక్సల నిర్మాణమొక జృహాతర కార్యక్రమం, వీటి నమలు జరుపు 
కొనుటమీదనే మన భావిభాగ్యోదయం ఆధారపడివుంది. కావుననే, నెహ్ఫూవండితుడు జల 
విద్యుత్‌ (ప్రాజెక్టులను తిలకించినప్పడెల్ల పులకితుడై, వీటికి ““నవధారత డెవాలయములో 
ని నామకరిణం చేశాడు. 


విశాలమైన 806 మిలియన్‌ ఎకిరాల ఘూభాగంటలో నివసిస్తున్న 400 మిలియన్‌ 
ఇండియా (పజలం, గతంబో ఒక్‌ (పడు శానాన్ని ఆ|రయముంచి యున్నాను, కొని మన దేళ 


స్వాతంత్రాన్ని కోత్పొయి బ్రిటిష్‌వారికి వలన డేళంగావుండిపోయి నప్పటినుండీ, వేవరికంలో 


(మగ్గిజోతున్నాము, అస్బృతం( త నానిన ధారిత శం (ప్రపంచంలో సముచిత పాత్రను నిర్వ 
హించ జాలక పోయింది. సౌభ్యాందూట ఆటుంచి, దేశంలో తండి గపడ్డలకే కిరువెపో యింది 


గత శ్రతాబ్దంనుండి ప్రపంచంలో జరుగుతూ షచ్చన వార్మిశామికి ₹ శాస్త్రీయ విప్లవానికి, దూరంగా 


వుండి పోవటంతో అన్నింటా వెనుకబడి పోయినాము. 


1966 నాటికే 100 మిలియన్‌ టన్నుల తిండిధాన్యం కావలనీయుండగా, 80 మిలి 
యన్‌ టన్నులధాన్యం ఉళ్పతి చేగకోడ మే అతి3షమై పోతుంది. (ప్రధాన వ్యవసాయ దేశంగా 
వున్న ఇండియా, ఏటేటా ఒడి ంటన్నుల తిండి ధాన్యాలు దిగుమతి చేనుకోటం ఆళ్ళ 
రంగా లేదూ క | 


విద్యుదుత్చ త్తిలో నేటికీ మనం ఆధమస్థానంలో నున్నాము, మనదేశ విద్యుదుత్పత్తి 
7 మిలియన్‌ కిలోవాట్లు. అనగా పపంచ ఉళ్వత్సిలో 1-8 శాతం మాత్రమే, ఇక పారీ 
(శామికలగా ఎమి ఆభివృద్దిష్‌ ఆశించగలం ? 
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నవ్యవనాయాభివ్మ దకి కొవరసిగది ము య్య 3 

ర a! 
ఊట, నీటిపారుదల సౌకర్యాలు, విద్యుచ్చ క్తివుశ్చర్న. నదీజలాలపర్ల య్యిరిగేషన్‌, జిం 
పాత ములవల్ల విద్యుచృష్వి సి వుత్వ ల చేయవీలుంటుంది. ఆందులేకే నదీజల సంపద ఆవసరం. 


n 


అలాంటి సంపదనిచ్చే గగ అ ఎవనదులు ఆం|ధ EE చే గో హెచ్చుగా గావున్నవి. 


నర్మడానది మనళ్ళష్టివేణిలో మూడింట 2 వంతులు, తపరీనది శీ వ వంతు, కావేరి 
శవ వంకు నీరు ప్రవహిస్తున్నది. ఇలాంటి కృష్ణ కంపే గోదావరిలో 1] లెట్లు నీదు అధి 
గి అ) గ న్‌ 


కంగాచృ్చంది, 


తెలయగు దేశము నందుగల కృష్ట, గోదావరి, సెన్నా మున్నగు నదులవల్ల, (ప్రస్తతం 
మనకు వుపయోగ పడుతున్న ఆయుట్లుపోను, వృధాగాపోతున్న నీటిని నిల్వచేనుకో గలిగితే 
యింకా 1 కోటి వరాలు పెల్లప్పు సాగు చేసుకోవచ్చును. సుమారు 12 లక్షలకిళోవార్ల విద్యు 
చ్చి వుళ్చళత్తి చేసుకోవచ్చును, అందులకే మ్యప్రశిద్ద యింభినిరు డా, కె. యల్‌. రావుగారు 


“అం[ధ్రదేః 0 నదులరాబ్యర* అన్నారు, 


(ప్రస్తుతం గా కఖు_లు పరిశీలించుదాం, పించిప్న ప్రణాళిక లెఖ్కల 
వలన కృష్షలోని నీట 18 పాళ్ళు, గోదావరినీరు నూటికి 14 పాస ప్రస్తుతం సాగుకు వుప 
యోగువడు తున్నడని తెలుస్తన్నది, నేడు శృిష నదిక్రింద 11 లక్షల ఎకరాలకు గోదావరి 

ఆదీ కో 
వల్లి 12 లకీల 29 వేల ఎకరాలకు, 'పెన్నకించ 1 లకి 78 వేల ఎకరాలకు, తుంగభద్రా, 
కె. సి. కెనాలు కాల్వల కింద 88 వేల ఎకిరాలకు మొత్తం 25 లక్షల 97 వేల ఎకరాలకు 
ఆంధ (ప్రాంతంలో నిరు పారుళున్నది, ఇటీవల ఆరంభించదిడిన తుంగభద్రా (పాజెక్ష, 
మున్నగు తడిగర (ప్రాజెస్టలవల్ల యింకొక 4 తీక్షలి ఎకరాలు సాగులోకిపచ్చి వుంటుంది. 


తెలంగాణములోగూడ నిజాం సాగర్‌, పాలేరు మనేద, ముశ్నగువాటి (క్రింద 
కొంత పల్లిపు సాగౌతున్నది, 


ర 
ఆంధ్ర (ప్రదేశ్‌లో ఒక్కొక్క (ప్రాజె కింద ఎన్ని ఎకరములథూమి సాగౌతున్నది 
యీ,కింది చారు చూచిన బోధపడుతుంది. 


1956 సం. లో నీటి వనరులకించ సొగౌతున్నభూమి 


(పాజెక్టు పేరు సాగాతున్న భూమి (యకరాల్లో), 


గోదావరి ఆనకట్ట మ 12, 06, 865 


కృష్టా ఆనకట్ట is 9, 87, 015 
పెన్నా ఆ“కట్ట స్ట 1, 98, 118 
తుంగభద్రా ఆనకట్ట wi 1, 50, 000 
కడవ_ిర్నూలు కాల్వ క gl, 154 
మంజీరానది,పై నిజాంస్తాష సస 1, 60, 000 
_మంజీరాపాయ ఇరు ఆలేరుపై పోచారం క) హన 18, 000 
పాలేరు . క 18, 000 
దిండి వసే 89, (00 
ఉంద సాగర్‌ . 8, 000 
మానేరు i 17, 000 
కృష్ణకు వువనదియగు పెద్దవాగుపై కోయిల్‌ సాగర్‌ __, 10, 000 
నాగావళి రెగ్యులేటర్‌ మ £2, 000 
పంళభారా కొల్వలు టె 58, 006 
బహుడ tas 4, 500 
గోస్తని : 17, 612 
శారద సీ 9, 700 
తాండవ wi 18, 000 
వరాహ అన 12, 000 


మునియేరు 28, 800 





మొత్యం 1% జి, 884 


ఇవిగాక చెరువుల క్రింద, భావుల క్రింద సాగౌతున్నభూమి 28, 11, 255 యకరా 


అన్నది. మననదుల నీరు హెచ్చుభాగం వృధాగా సముద్రం పాలౌతున్నవి. జహ్ను హ్‌ 
మా(తం సీట్‌ వనరుల కుషయోగ వడుతున్నవి, 


10 


ళో 
ష్ట్రంలో. వివిధ నీటి వనరులకీంద నున్న భాద 
1960 —61 
(ఎకరములు) 
1. గ్రధుత్వ కాలువలు హజ్‌ $2, 50, 640 
ల పెవేటు కాలాలు ఏయు 29, 894 
రక ర = 28, 44, 382 
కీ, గొటపు వావులద్వారా హో 4, G10 
కం. కదితంముల మూలంగా అ 2, 44, 297 


మొత్తం 71, 06, 778 


ఇల సాలా దా. నజరానా. క 





(ఖో 


డినినిబట్టీ మొత్తం సాగువి స్తీర్ణంలో సుమారు 4 వ వంతుభూమికి దూకే. 
సెక ర్యమున్నట్లు తేలుతున్నది. 

మొత్తం నేద్య యోగ్యమైన భూమిలో, నీటి వనరులకింద నున్నది 20. 27%. 
నికర సాగుభూమిలో, నికరంగా పల్లపు సాగౌతున్నభూమి 26. 99 మాశ మే. 
ఇందులోగూడా ఏడాదికి రెండు కార్లు పల్లపు సాగాతున్నభూమి 18, 89, 155 
ఎకరాలున్న వి. 


కృష్ణానదిలో (ప్రవహించే జలం ఏడాదికి 1715 కోట్ల ఘనప్పుటదుగులని, విజయ 
వాడ కృష్టాబేనిన్‌ అంచనాలు తెలుపు తున్నవి. ఇందులో బొంబాయి, హైదాబాద్‌, మైసూరు, 
ఆం[ధలు కలిపి వినియోగించుకొనే జలాల మొత్తం 744, 5 కోట్ల ఘ, అ. హు శ్రమే, 


గోదావరిలో (ప్రవహించే 2500 కోట్ల ఘ, అ. 545 ఘ, ఆ. మా మే బొంబాయి, 
ఇందు మధ్యవ్రదీశ్‌ , “హైద్రాబాద్‌, ఆం|ధలుక లిసి వాడుకో గలుగుతున్నవి. వంశధారా, పెన్నా 
నదుల విషయంలోగూడా యిలాగే నీరువృధా యగుచున్నది, 


మనరాష్ట్ర విస్తీర్ణంలో నగంభాగం సాగులోవుంది. కాని వీనిలో నూటికి 22 వం 
తులకు మాత్రమే యిరిగేషన్‌ సదుపాయాలున్న వి. ఇటీవలకాలంలో మరి 4 శాతం పెరిగింది, 
కృష్ణా నదికింద పదకొండు అక్షల ఎకరాలు సాగొతుంతే, కృష్ణలో 4వ వంతు 
మాత్రమే నీరున్న కావేరీనదివల్ల 11 లక్షల 94 వేల ఎకరాలకు అక్కడ నీటిపారుదల 
సౌకర్యం లభించుతున్నది, 


11 
కృష్ణానదీ బలాల కనుల వ్యా శీవోషయంలో (ప్రభుత్వం నీయేమీంచిన. 
& 


ఖోస్తా కమిటీ, కృష్ణానది, డాని 
సుమారు 40 లక్షల యశరాలకు యింకౌ నీటి వనరులు 3లుగజేనుకో వచ్చునని, వారి 


ల్లను వక్రవంగా వినియోగించు కున్ననాడు, 


ఇ 


నివేదిక లో (వ్రాశారు, 


ఆందుచే (ప్రస్తుతం పల్లపు సాగౌతున్న డెలా |పాంఠతాలుహోను, తదితర భూభాగం 
అంటీ (at) (cs) 


మెట్టలుగానే మిగిలిపోయినని. 


కృష్టా-తుంగభ దల సెంగ మానికి కృషాడెల్తాకె మధ్య చెప్పుకోదగిన ఆయకట్టు 
చేదు. గోదావరి పెన్ననదులకు సంబంధించి, ఆయా జెల్లాల్లో తప్ప పల్లపుసాగు సౌకర్యం 
లేదు. కడప.కర్నూలు కాల్వల (ప్రాంతం మినహా, మిగతా రాయలసీమంతా చాలావరకు మెట్ట 
ప్రాంతం సుమారు 980 వేల ఎకరాలున్మది. కృష్ణా. పెగ్నల మధ్య చెరువులున్నచోట్ల తప్పు 
మిగిలిన మెట్ట 5128 వేల ఎకరాలున్నది, కృష్ణా_గోదానకుల మధ్య మెట్టభూములు నుమారు 
8148 వేల యకరాలున్నవి. పెన్నకు దక్షిణమున మెట్టళూమి 1474 వేల ఎరరాలున్నవి, 
తెలంగాణాలో నిజాంసాగర్‌ కిందనున్న భూములు మొదలగునవి తప్ప అత్యధిక భాగంభూమి 
మెట్ట వ్యవసాయం కిందనే కృండిషోయింది. కొన్ని (పాం[త్రాలు మరీ వూసర క్షేత్రాలుగా 
వున్నవి. తెలంగాణాలో సుమారు 1228 వేలయకరాలు మెట్ట (పాతంగావుంది. 


“ఆంధ్రదేశ ప్యవసాయాఖి వృద్ధికిగాను, యీనదీలోయలు, కృష్ణా, గోదావరి, 
పెన్నానదురి మూడింటిని కలిపి ఆమెరికాలోని *పెన్ని వీవాలీ' వధకంకం పే గొప్పదైన [ప్రాజెక్టు 
నిర్మించుట కవకాశముంటుందనీ, ఇందులకు ఆంధ్ర, కేంద్ర (ప్రభుత్వాలు కేంద్రీకరించి కృషి 
చేయవలయుననీ” పూర్వం ఆంధ ఆర్థిక మహాసభకధ్యక్షత వహించిన డాక్టరు బి. వి. 
నారాయ్డస్వామి నాయుడుగారు విశదీకరించారు, 


ఉత్తర హిందూస్థానంలోని నదులు గంగా, యమున మున్నగునవి హిమవత్నర్వ 
కాలతో ఉద్భవించి, ఒక్కసారిగా విశాల మైదానాలలోకి దూకడంచేత, అచ్చట ఆవకట్టరి 
నిర్మాణం కష్షమె తున్నది. సన్హైజ్‌నది పంజాబు వద్దకువ చ్చిన తదుపరిగాని, క్యాకావంగల్‌ 
లాంటి పెద్ద (పాక్టులు కట్టుటకు అవకాళ ంలేకపోయింది, ముందు పునాదిని కాంక్రీటు చేసి 
గాచి, సేమిచేయ Duds యమునా నదీమీద కొట్టిన “ఓకాదెరు” ౩ చాంనాత నె, కాల్వలు ఆగా 
కింద (త్రవ్వవలని వచ్చింది. అది ఢిల్లీ నగరానికి మంచిపేట సరఫరాకు మ్యాత మే వినియోగ 
నడుతున్నది, ఇ్నరిగేషన్‌ చాల తక్కువే. కోసీనవె వరదలు మహాజదృళమైనవి. చుట్టూ 
కట్టలు వేసే తర్వాత వీహార్‌లో నీటి వనరుల కుపయోగించ జూస్తున్నామి, 


le 


= 'సైవాటే వలెగాక, దక్షిణాన మన వా గోదావరీ తల్లులు కొండలమభ్యగా (ప్రవ 
హించుతూ, క్రమేణా దిగువకుపారి, చివరకు మైదానాల్లో వవేశీంచి, నమ్ముద సంగమం ఆవు 
తున్నవి, ఈ నదులు (3 మేణా (ప్రవాహగమనం ఎడిపొతంపపంతేల. ఆనకట్టల కట్టుబడికీ 
అనుగుణ్యమైన మంచి (పదేశాలు లభ్య మైతున్నవి, మెదానాలలోగూడా మంచి బారేజీ నిర్మా ణా 
నికి ఆనువైన (పదేశాలున్నవి. హిమాలయ కొండలు అంత గట్టిరాయికౌదు, కాని యిక్కాడివి 
(గానైట్‌రాయి. మంచి గట్టిపునాదులు. కావేరీమాదిరి కృష్టా గోదావరీ జలాలను ఒక్ళు-సీటి 
చొట్టుగూడి వృధా గాకుండా సద్వినియోగం చేసుకొనుట కనేక అవకాశాలున్నాయి. ఉత్తర 
దేళ నదులు "హెచ్చుభాగం కొండలమయాన (పవహించడ మేగాకి , అక్కడి ఇనుక, మైకా 
ఆ(భకి౦తో క అసీనవి. కాని కృష్టా గోదావరులలో మంచి ఇసుక పుష్కలంగా అభ్యమైతు 
న్నది. ఉత్తర ప్రాంతనదులకు సిల్దు ఎక్కు వ. మనకు ఆ యిబ్బంది అంతగాలేదు 
ఇచ్చట మేలిరక ముళైన [గానైైట్‌ రాయి హెచ్చుగా అభించుటవల్ల “గట్టి మాసనకీ ఆనకట్టలు 
కిట్టవచ్చునని ఇంజనీర్లు ఆభిపాయవడుచున్నారు. ఈవిధంగా కృష్టా గోదావరుల ఆనకట్టల 
(పడేశాలు, మనకు (పకృతి యిచ్చిన వర[వసాదాలు అనవచ్చు. 


కష్టా గోదావరులకు ఆంధ (ప్రదేశ్‌లో సుమారు నూరు లక్షల ఎకి రప్పటడుగుల 
జల (పవాహమున్నది. 18 అకల మొదలు నూరులక్షల  ఎకిరప్పటడుగుల జల [(సవాహము 
గల పెన్నా, నాగావళి, వంశధారా అను నదులున్నవి, 1 మొదలు 10 లక్షల ఎకరప్పు టడుగుల 
బల (ప్రివాహంగల 29 చిన్నవాగులు, ఏరులువున్నవి. ఇవన్నీ కిలిని సాలీనా 150 కోట్ల 
శునపుటడుగుల వీటిని సముద్రంలోకి గొని పోతున్నవి. 


ఇంత జలసంపదవున్నా, మనం ఉపయోగించుక్షో గల్లుతున్న నీరు స్వల్పంగానేవుంది. 
మన రాష్టం9లో సాగులోనున్న భూమిలో 25% కు మాత్రమే నీటిపారుదల లున్నవి. [1060 
లెక్కు_ల ననుసరించి తెలంగాణాలో సాగుభూమిలో 14% మాత్రమే నీటి సౌకర్యము లున్నవి. 
ఆంధ 1పాంశమున నుమారు 48 లక్షల ఎకరములు, తెలంగాణములో సుమారు 80 లక్షల 
ఎకరములు మొక్క .భూమికో ఇంకను వీడు, జంజర్లుగా వుండిపోతున్న వి. 


ఆంధ్ర (ప్రదేశ్‌నుండి సముద్రంలో ' కలియుచున్న 1800 లక్షల ఎకరపుటడుగుల 
మొత్తం (ప్రవాహంలో 200 లక్షల ఎకరపుటడుగుల నీరు మాత మే (వేస్తుత సాగుకు వివియో 
గులతో నున్నది, ఎగువనున్న మై మెసూచు, మహారాష్ట్ర 13 1పాంతాల వినియో గంకోసం దాదాపు 
83ళి లక్షల ఎకరపు టడుగులపీరు మినహా యిరచినను యింకా శిక్‌0 లతల ష్‌ టడుగుల 
జట్‌ ఆంధ్ర [వచేక్‌ వినియోగించుటకు వీలున్నది. 


ళో 


ఆం ప 'వ్రచేశ్‌తోని నదీ (ప్రాంతములవల్లను వ్రన్తుతం అలోచనలజోనున్న 
వాజెక్టులివల్లము ఇంకా 125 లక్షల ఎకరములభూమి ఇరిగేషన్‌ అగుటకును, 12 ని కల 
కిలోవాట్లు విద్యుచ్చక్తి ఉత్పత్తి చేయుటకును అవకాశమున్నది 


॥ 


* , రావుగారి వ్యానర్ల:- * “జలళ క్రి వినియోగం”? _నుండి 


a 
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ఆంధపదేళ్‌ పెద్ద నదులు.ఆరగా ణీ, సాలీనాజలప్రవా హరాళీ 


నడి పొడవు అరగాణి వినీ సీర్ణం సాలీనాజిలప్రవాహరాశి నదినుం డిసము[ద్రంలో 
మెచ్ల | (చ. మె) (10 ఎకంపుటడుగులలో కలియాగరిప్ట ప్రమాణం 
(క్యూ "వేకు గ్రాబు) 

1. గోదావరి 937 121500 85. 00 2107880 
స్పీరమైనది 580 ల.ఎ.ఆ 

2. త్ర షా 775 97050 45. 1 1191000 
నీరమెనది 480 ల. ఎంఆ 

కీ. వంశధార 140 4962 ప 68 220000 
నీర మెనడి కక్‌ ల... 

క. నాగావళి 90 g461 2. 24 128104 

ల్‌, పెన్నానది 370 28266 3. 68 447080 


సిర మైవది 2060 వేలు 





“రడలు తెలియని పరవశం.బున. కడలి జేరెడు నదుల జలముల 
తెలుగు పొలముల మరలజేసి, నిలుపకొందము లక్ష్మీ నింటిను ॥ 


పాడరా ఓ తెలుగువాడా : పాడరా ఓ తెలుగువాడొ జ 


తీ, జలవిదుంత్‌ పాం జెక్టుల బహంవుంఖి 
యోజనాలు 


‘CE 


ఆంధ (పడేక్‌లో ఆపార నడీ జలసంపిద గలదని చూచాం, విశాలమైన విస్త్రుత 
వెశాల్యమువండు ప్రవహించు నదులు, వడివడిగా ఎత్తునుండి దుముకు జలపాతములు, స్మి 
మంగా వినియోగింప దిజితే, మెట్టభూముల నెల్ల మాగాణులుగా మార్చగలవు. మనడే? సంపెడ 
ఒక్క_ కోలారు బంగారు గనుఒలోనేగాదు. ధనరాసులలొనేకాదు. సారవంతమైన భూములు, 
గర్జించే జలపాతములు, ఉరుములు, మెరుపులతో ఆవృత మైన ఆకాశము, ఆకాళాన్నం"కే 
పర్వత (శ్రేణులు, జీవనాథారములై న నదీ (స్రవంతులు, యివియన్నియు (ప్రకృతి (ప్రసాదించే 
మహాసంపదలోని ఆంతర్భాగములే. ఆయితే, ఆంధ (ప్రదేశ్‌ నెల్లా అందమైన సుందర నందన 
వనంగా మార్చ గలిగిన యీనదీ (ప్రవాహములెల్ల నికపయోగములై, సముద గర్భముతో 
తీనమై పోవుచున్నవి, 

(పకృతి వె పరీత్యములచే, బుతుకాలములండు నదీ వెల్లువలువచ్చి పంటభూములను 
ముంచి వేయుచున్నవి. వజువులను, మానవ సంళతిని హరించుక పోతున్నవి. తంతి తపాలా 
సౌకర్యములను, రవాణా మార్గములను చెడగొట్టి వేయుచున్నవి. అత్యంత శాస్త్రీయాభివృద్ధి 
చెందిన నేటి ఆధునిక యుగంలోగూడా (పక్ళొతిని విచ్చలవిడిగా వదలి ధన, (పాణనష్టాలకు 
లోనగుటయా ? లేక (ప్రకుతిపై విజయం సాధించి, నదీ (ప్రవాహముల నరికట్టి అదుపులో 
నుంచి, నీటి వనరుల సహాయంతో, సశ్యశ్యావలం చేయుటయా ? 

ఆధికాహో రోత్స త్తికోపాటు, పారి శ్రామికాభ్యుదయం విద్యుడ్చ క్తిసప్ల్తయితో నూతన 
జరి శ్రమల స్థాపనకు యీ (ప్రాజెక్టుల వల్ల తగిన ఆవకాశం వుఠిడగలవు గనుకనే, వీటి యెడల 
[పజల (పభుత్వం నేడింత గ్రోద్దచూపుతున్నారు. ఇందులకే (పభుత్వం సకలార్ధ్థ సాధక నదీ 
లోయ ప్రాజెక్టుల (వ్రణా?ిక లను రూపొందించు తున్నది. వీటివల్ల బహుళార్థ (వయోజనాలు 
పొందగలమనుట నిస్పంశయం. సీటివనరులకు, విద్యు దుత్సక్తికి, వరద నివారణకు, 
నావికా వయాణములకు మరెన్నో విధములయినే సత ఎలితాలు కోలిగించగలవు. 


నీటివనరులు 


నదులకు ఆనకట్టల నిర్మాణంద్వారా, నిరాటంకంగా సరఫరాఅయ్యే కాలువలనీటి 
వలన రైతులు యింతకు ముందుకంటే ఎక్కున నమ్మికతో భూమిని సాగుచేసి అధికోత్పత్తి 
జేయగలరు. 


15 


ణ్‌ 


“బుతు పెవనాల లాటంప ఆధారవడ వలసిన దుస్ట్రిరి ఇళ లేదు. భూసారం పెంచి 
సగటు, వుచ్చ త్తిని సాధించగలరు. బంజగను గూడా సాగులోకితేగలరు. ఇది చేళసౌభాగ్య 
మును పెంపొందించ గలదు, శ్రీశైలం, నందికొండ, పులిచింతల, సోమశిల్క వంళధారా, 


జోజళంపాతు, పోలవరం లాంటి గోడావరిలోయ (పాజెక్టులు ఆలాంటి వాటిల్లో ముఖ్యమైనవి. 
ఏవి దు చ్చ క్రి 
నదీ [సవాహముల నుండి విద్యుదుత్చ త్తినితీసి, పసారింస జేసీనప్పడే, పర్మిశనులు 


వృద్ధికాగలపవు. కృత్రిమమైన జల ప్రవాహము లేర్చరిచియు, స్వాభావికములనుపయోగిల 
చియు, జలవిద్యుచ్చుక్సిని అధికంగా వ్యుత్ళ త్తిచేయ వీలుంటుంది. 


వింధ్య పర్వతాల్మకింద నున్న దక్షిణాపధంలో, నదిజలాలతో ఎక్కువ విద్యుచ్చ కిని 
వుత్పత్తి చేయగలిగిన అవకాశములు ముఖ్యంగా కృష్ణా గోదావరీ నదులశే వున్నవి, మాచ్‌ 
ఖండ్‌. సీలేరు, ఇంచంవల్లి శ్రీశైలం, గోదావరి ప్రాజెక్టులు ఆలాంటి విద్యుత్‌ 
స్కీములలోకొన్ని. 


వరదనివార ణ 


నదులకు ఆనకట్టలుకట్టి, రిజర్వాయర్లను నిర్మించుటద్యారో వరద వేగమును ఆరి 
కట్ట గలం. శబరి, ఏలేరు, య్య్మర్రకాల్వ, బుడ మేరు, తమ్మి లేరు, కొల్లేరు మున్నగునవి; తాండవ 
రిజర్వాయరు, తొరిగ్రడ్డ పంపింగ్‌ స్కీము, మొదలైనవి, అలాంటి వరడనివారణా వఛకాల్లో 
ముఖ్యమైనవి. 


నావికాయానం 


(పాజెక్టుల కాల్వలు పంటపొలాలకు సీరందించుతేగాక, నావికాయానమున కెంత 
గానో వుపయోగ వడుతవి. చౌకగా సరుకుల రవాణా జరుగుటకిది ఆవసరము, & త్తరమున 
గంగ యమునా, (బ్రహ్మప్వతానదీ కాలువనుంచి, దక్షిణకాలునలను కలువుటకు వీలుగా, ఒకే 
నావికా మార్గం ఏర్పరిచే పరిశీలన గావించ వలనసివృంటుండి. ఇలా& త్త రదక్షేణ దేశములకు 
ఒకేజాతీయ రహాదారిమార్గం యీకాల్వలద్వారా సరాసరిముమ్మందు ఏర్పడవచ్చు. కృష్షనుంచి 
మ దాను వరకూవున్న బంకిగ్స్‌ హోంకాలువ ద్యారాచేగూరుతున్న ఫలితాలు నేడు ఆచరణలో 
చూస్తునే వున్నాము. 


ఏి|శాంతి కేం|దములు 


మెళ్ళకొలది ఏర్పడిన విశాల జలాశయముల మూలంగా, అచ్చటి వాశావరణం 
మాద్ళు చెందుతుంది. (ప్రాజెక్టుల సమీవంలో (ప్రజలకుహాయి నిచ్చ్నేందుకుగాను విశ్రాంతి 
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కేందములు, విజోర స్థలములు నెలకొల్స తల పెట్టు చున్నారు. రిజర్వాయర్లు వద్దనే, కృతిమ 
సరస్సుల నేర్పాటుచేని చక్కటి విశ్రాంతి మందిరములను ఏర్పాటుచేనే (పణాళికలు కొన్ని 
తయారుచేస్తూ వున్నారు. ఇలాంటిది కుంగభ్యద్రవద్ద ఏర్పరిచారు. ఇలానే నాగార్జున సాగర్‌ పద్ద, 
ఇక్ష్వాకుల రాజధానిగా వెలుగొందిన విజయప్పరి సమీపమున, (ప్రపంచ విశ్రాంతి కేంద్రము 
లలో నొకటిగా ఎన్నదగిన విజ్ఞానంతో కూడిన గొప్ప విహార కే్యదం ఏర్పడబోవు చున్నది, 


ఈ విధంగా యీ సకలార్థ సాధక నదీతోయ (ప్రాజెక్టులు, (ప్రజలకు బహుళార్థ 
(ప్రయోజనాలు చేకూర్చి మన సర్వతోముఖాభివృద్ధికి దోహదం కలుగ జేయనున్నవి. 


కా వేరీనదికి అనకట్టకట్టి 2 మిలియన్‌ ఎకరాఅడుగులీ నీరును తంజవూరు కాల్వ 
లకు పారితిశడం సలన, ఆజిల్లానంతా సళ్యశ్యామలం చేయటం జరిగింది. మెట్టూరు ఆనక ట్ట, 
పాపనాశనం మొ॥ విద్యుత్‌ ప్రాజెక్టుల మూలాన పరిసరాలతు విద్యుచ్చక్తి అభించింది. ఇందు 
వల్ల మధుర, మృదాసు (పాంతాన సర్మిశ్రమలు ఆభివృద్ధి చెందటానికి కాళణమెనది. తాతా మొ॥ 
పర్మిశ్రమాధి పతులు 40 వేల కిలోవాట్ల విద్యుచ్చ క్తిని తయారు చేయటంవల్ల మొదట్లో 
బొంచాలు పరిశ్రమలు హెచ్చుగా పెంపొందినవి. శ్రీ మౌశగుండంవిశ్వేశ్వరయ్యగారు తమ 
ఇంజనీరింగు నైపుణ్యంతో నిర్మించిన మైనూరు (పాజెష్టలవల్ల కోలారు బంగారు గనులకు 
విద్యుత్ళ_క్తీ లభించింది. కావేరీ లోయలు భాగ్యవంత మైనవి. సర్‌ఆర్టర్‌ కాటన్‌ పుణ్యమా 
అంటూ కృష్ణా-గోదావరి డెల్హా 1పాంకాల్లో శుభిక్షింగా పంటలు పండుతున్న వి. 


ఈవిధంగా జలవిద్యుత్‌ (ప్రాజెక్టులు నిర్మాణమైన (పదేశాల్లోని (పజల జీవన పరి 
స్థితుతలోనే ఆనేక మార్చులు వచ్చినవి. తంజావూరు, తృష్ణా గోదావరి జిల్లాల (పజల ఆర్థిక 
పరిస్థితులు, వారివేషభాషలు, విద్యా సంస్కృతులు, వ్యవసాయాభివృద్దులను గమనిస్తే బహుశా 
శారత దేశ మొత్తంమీద, ఒక్క వంజాబు కొల్వలక్రీంద తప్ప, మరెచ్చటను యంత పలిటలు 
పండీనట్లుగాని, [పజల నాగరిక శ వృద్ధి జెందినట్లుగాన్ని కాస్పించదు, 


నర్‌ ఆర్టర్‌ కాటన్‌ 
జననం : 1808 మే 15 వ శేదీ. మరణం : 1898 జులై 24వ తేదీ. 
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4. పూర్వకాలపు నిటి వనరులు 


18,14 శతాబ్దములలో కాకతీయులు, తరువాత కుతుబుషాహీ వంశీయులు నీటివన 
రుల విషయంలో కొన్ని సత్సయత్నాలు గావించారు. 1509_1529 సంవత్సరాలలో విజయ 
నగరరాజులు తుంగభద్రానదికి అక్కడక్కడా కొన్ని చిన్న ఆనకట్టలు కట్టినట్లు, వాటిద్వారా 
సాగుబడి చేసినట్లు నిదర్శనాలు క నుపిస్తున్నవి. విజయనగర సాామాజ్య కాలంతో కంభం, 
కనిగిరి, రిజర్వాయర్లు ఆనంతపురం, నంద్యాల చెరువులు, మున్నగు (పళ న్తీేగన్న తటాక్రములఅ 
నిర్మాణం జరిగింది. వీరికాలంలోనే బద్వేలు తాలూకాలోను తదితర రాయలసీమ (ప్రాంతా 
ల్లోను, అనేక చెరువులు (తవ్వించబడినవి. 


బుక్కు_రాయల సూచనలతో, సింగ య్యభట్‌ అనే తతర సపెకుగొండ చెరువును 
తన అద్వితీయ సాంకేతిక (ప్రతిభను చాటుతూ, నిర్మాణం చేసినట్లు తెలుస్తుంది. ఆ కాలంలో 
సింగయ్యభట్‌ ‘Master of Ten sciences’ పది శాస్త్రాలలో నిష్టాతు డ్రెనవాడని 
(పనిద్ధి చెందాడు. డీ. శ॥ 1409 తో గుంటూరు జిల్లాల్‌ లోని ఫిరంగిపురం సమీవమునకున్న 
తటాకమును రెడ్డిరాణియగు సూరమి(త నిర్మాణం ర రెడ్డిరాజుల హయాములో 
గూడా కొన్ని తటాక నిర్మాణములు చేయబడినవి. 


(బిటిష్‌ (పభుత్వ కౌొలంలో గత శతాబ్దంలో గోదావరిపైన ధవశేశ్వరం ఆనకట్ట; 
కృషానదిపెన బెజవాడ ఆనకట్ట, పెన్నామీద నెల్లూరు, సంగం ఆనకట్టలు, రాయలసీమలో 
ఈ. లు గా లి 
కడవ_కర్నూలు కాలువలు ముఖ్యమైన నీటివనరులు గాఎంచవలని యున్నది, 


పూర్వపు హైదరాబాద్‌ సంస్థానంలోని, నిజాం [పభుత్వ హయాములో, ఉస్తాన్‌ 
సాగర్‌, పోచారం సరస్సు, నిజాంసాగర్‌, దిండి, పోలేరు వైరా ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం 
గావించబడినవి. ఇవి ఆంధ _ తెలంగాణా (ప్రాంతాల్లో పూళ్వరాజులు, (ప్రభుత్వాల మన 
కిచ్చిపోయిన ఆమూల్యమైన నీటివనరుల సంపద. అని చెప్పవచ్చు. వీటి నింకా కొనసాగిం 
చుతూ, మరింతగా పెంపొందించి వీటివనరులను విస్తృత వరచుకొనసలనిన బాధ్యత నేటి మవ 
(పజాస్వామ్య పరిపాలకులదై యున్నది. 


తెలంగాణములో సేద్యపు నీటిసౌకరాకలు 


ఉచ్చ తె వ. అశ్చరు చ్మకవరరి రి యమునానదినుండీ పశ్చిమకాల్వను 
తవ్వించాడు. దానినుండి హస్లీ ఆను చిన్న పలటకాలువను వపంజాబులోని హివ్మార్‌ 
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పాంత.వరకూ కొనచాగించాడు, ఆలానే దక్షీణభారత డేశంలో కాకతీయరాజులు తెలంగాణా 
నేద్యపు నీటివనరులను గురించి శ్రద్ద పహించినవారిలో ఆగగణ్యులు. 18వ శ తాబ్దంమధ్య 
కాలంలో పాఖాలచెరువు నిర్మాణం గావించబడింది. కొకతీయ రాజగు గణపతి మంత్రి 
బయ్యన్న నాయక కుమార్జు జగదడలముమ్మంది ఆనే ఆయన ఆ మహాకార్యాన్ని నిర్విష్నుంగా 
కొనసాగించాడు. రామన్న, లక్నవరం, శనిగరం, ఘనాపుళఠం మున్నగు చెరువులు 18వ 


శతాబ్దంలో కాకతీయ రాజుల కాలఆలో నిర్మించబడిన వే, అవి చాలా విశాలమైనవి. అనాటి 
ఇంబనీరింగు నైపుణ్యం వాటీలో యిప్పటికీ సుబోధకమౌొతుంది, 


వీఠి తర్వాత, కుతుబ్‌షాహీ వలళస్తుడైన  ఇబ్రిహీంకుతుబ్‌షా (15801680) 
తెలంగాణాలో నేద్యపు వసతులు సమకూర్చుటకు ప్రయత్నించాడు. హైదరా వాద్‌-సీకింాబాడ్‌ 
నగరముల నుధ్యనున్న హుస్సేన్‌ సాగర్‌" చెరువు కుతుబ్‌షా (తవ్వించిన దే. ఇ[బహీంపట్నం 
చెరువునిర్మించింది ఈ కుతుబ్‌షాహీయే. నల్లగొండ జిల్లాలోని పానుగల్లు చెరువు ఈయన 
చేయించిన నిర్మాణమే. హున్నేన్‌సాగరుకు నీటిసరఫరా నిమిత్తం ముసీ, ఈీ గడులసై 


ఆనక్టలు కటించాడు, 
టె అ 


ఈ విధంగా హిందూరాజుల కాలంలో నాటి నేద్యపు సౌకర్యాలను, కకుట్‌ హీ 
నిర్వహించుతూ, కొంతవరకు వాటిని వి స్తరింవ జేశాడనవచ్చు, 


హుస్సేన్‌ సాగర్‌ చెరువు 


హున్సెన్‌ సాగర్‌ చెరువు మూనీనదికి ఉపనదియైన కలువలేరు మీడ ఆనకట్టకట్టటం 
ద్వారా ఏర్పిడింది. (బ్రహ్మాండమైన ఆనకట్టను ఆదుకొంటూ గట్టిసున్నము రాయి కిలివిన గోడ 
నిర్మాణం చేశారు. ఈ కట్ట చెకువుమట్టంమీద 76 అడుగుల ఎత్తున 7 వేల అడుగుల పొడవున 
80.50 ఆశుగుల వెడల్పున రోడ్డు నిర్మించబడినది. కుడి, ఎడమల నీటిని వదలటానికి వీలుగా 
యిరువైపుల తూములు అమర్చవబడినవి. 400 సంవత్సరాలై నది హుస్సేక్సాగర్‌ నిర్మాణం 
జరిగి. ఈ మధ్యకాలంలో అనేక వరదలు వచ్చినవి. కాని అడ్డుకట్ట చెక్కుచెదరకుండా 
నిల చివృంది, 


ఇబిహొంపట్నం చెరువు 


ఇదిగూడా 15వ శతాబ్దంలో కొట్టజడినడే, 70 అడుగుల ఎత్తున 8200 అడుగుల 
పొడుగున 18.24 అడుగుల వెడల్పున ఈ కట్ట నిర్మించబడినది. దీనికింద 1200 ఎకరాలు 
పాగవుతుందేది. చెరువులోకి నీటిసరఫరాకుగాను ఈపీనది మీద ఒక ఆనకట్ట కట్టారు. ఆనాడు 
15 లక్షల రూపాయల ఖర్చుతో 58 మైళ్ళ కాలునను తవ్వి నీటిని చెరువులోకి రప్పించారు. 
ఇథే 196% సం సంభవించిన ఘోర మైన వరదలకు ఆనకట్ట, కాలువలు చెడ్తిఫోయినవని. మరల 


£9 


వీటిని మరమ్మతులు చేయించటం వ్యయభరితమని ఆ (ప్రయత్నాలు మానుకోన్నారు. ఫలీతంగో 
ఇ|బహీంపట్నం చెరువు వెనుకటంత ఉపయోగంలోకి రాలేదు, 


నల్ల గొఆడ జిల్లాలో 74 మెళ్ళ పర్యంతం (| పవహించే ముసీనదికీ 18 ఆనతటలు 
కట్లడిడినవి. ఆంటే పతి 4 మైళ్ళకు గూడా ఒకి ఆనకట్ట నిర్మించాంన్న మాట, 
బి ర ట్‌ 


10 నుంచి 14 శ తాబ్దములమధ్య 40 జలాశయముళలు కొట్టబడినవం కే అప్పట్లో 

oe) 

నీటివనరులను గూర్చి ఎంత శ్రద్దతీనుకొ న్నారో అర్హమౌతుంది. తెలింగాణములో చిన్న పెద 
తటాకిములు &8 వేలున్నాయని తెలియుచున్నిది. జ్‌ వేల మట్టికట్ట లున్నవట. ఈ కట్టల 


ఎత్తు 10 ఆడుగులనుండి 80 అడుగులవరకు వున్నవి. [కింద సరియెన పునాదులు చూచివేయ 
నందువల్ల పరదలకు, పెద్ద వర్షాలకు మట్టిరట్టలు గండ్లుపడటం జరుగుతూ వచ్చింది. ఇవే పెద్ద 


జలాశయాలుగా నున్న నిర్మాణాలు ముఖ్యంగా పాథాల్క రామప్ప, లక్నవరం మున్నగు 
నవి ఈ నాటికీ యధాస్థితిలో నే వుండగలిగినవి. 


హుస్సేన్‌ సాగక , హిమాయత్‌ సాగర్‌, ఉస్మాన్‌ సాగర్‌లాంటివి మాతం ఎత్తు 
కట్టలు పోయవలనినందున. మంచిరాకి పునాదులమీదనే నిర్మాణం చేయడం జరిగింది. అందు 
చేత ఆనకట్టల కట్టుబడికి ఆను వైన స్థలాలు నికయించుకొను ట, భౌతిక శాస్త్ర రీత్యా ఆత్యంతా 
వశ్యకం. 


ఒకానొక చోట ఆనకట్ట కట్టగానే అంతవరకు వున్న సహజమైన భూగర్భంలోని నీటి 
ప్రవాహ గమనంలో, చాలా మార్చువస్తుంది. ఆనకట్ట ఎగువన గొప్ప జలాశయం ఏర్పడు 
తుంది. (క్రింద, యిడివరగటికం చె తగ్గిపోతుంది. ఇంజనీరింగు నిపుణులసామర్హ్యం, ఆను 
భవం, పరిశిలనాళ క్తి యుక్తుల'పె శ్ర ఆనకట్టల స్థలసమస్యను పరిష్కరించటం ఆధాఠవడీ 
యుంటుందని రజువొతున్నది. ఇవన్నీ సంతరించుకొని, ఆరోజుల్లో తమకున్న సాధన సంపత్తి 
తోనే అంళ పెద్ద తటాకములునిర్మాణం గావించారు. ఆధునిక సాంకేతిక శా స్ట్రభివృద్ధి 
లేకున్నా, వారు చేసిన కృషి శాశ్వతంగా ఉండిపోయింది. (ప్రజల కింత జీవనాధారం గళ్లించి 
నవి. ఆనాటి పయత్నాలు నేటికీ మన ఇంజనీర్ల పరిశీలనలకు (ప్రోత్సాహం యిస్తూ ముందుకు 
నడీపిన్తున్నవి. 


పర (పభుత్వఉదాసీనత 
ఆం[ధలోని ముఖ్య నీటిశనరులను 8 తరగతులుగా విభజన చేశారు. 


1 వ తరగతి : 1 గోదావరి 2 కృష్ణా 8 కడవ-కిర్నూలా కాల్వలు. 
2 వం తరగతి ; నెల్లూరులోని 'పెన్నాసంగం, పాలారు, బుసషికుల్య (పాజెక్టు (గంజాంజిల్లాకో) 
8 వ, తరగతి: 15 ల. రూ.ల నుంచి 40 వేల రూపాయల వరకు వున్న నీటివనరులు, 


మ గోడావర్‌ కృపా నదులపై 
క్‌ి ల 
_పాజెములను సత గారం నిర్మాణం చయోలన్నారు. దివి మొదలై న చోట్ల పంపింగ్‌ (పాజెక్టులు 
కిట్లాలన్నాడు. ఈజిప్పులొ ఆవిరి పంపింగ్‌ నేషనులద్వారా వేలకొలది ఎకరాలు సాగుచేస్తున్నా 
న్‌ 
రని ఉదాహరణలు చూసాడు, వంద నివారణ ౩ సగిలేమ, ఏలేరు, య,రకాల్వలపద్ద జలాళ 
యాలు నిర్మించపలె నన్నారు. పెంపింగు ఇంజనులమూలంగా పెన్నార్‌ చి తావళ్లి, హగరీ 
మున్నగు పధకాలవల దత మండలాలలో నీటి వనరులు కల్పించాలన్నారు. 
nt) ల 
కాని ఈ ఇరిగేషన్‌ కమీషన్‌ యొక్క. నిఫార్చులు ఆంతగా పరవరిపాలకుల తల 
శెక్కలేదు. వారికి శాంతి భద్రతల రక్షణ, భూమిశిస్తు వనూశ్లే ముఖ్యంగా తోచినవి, 


1880 లో “కరువు కిమీషన్‌” ను నియమించడం, వారుకొన్ని సిఫార్సులు 
చేయడం జరిగింది. చెడిపోయిన శీ వేల చెరువుల మరమ్మతు చేయించుట అసరమనీ, రాష్ట్రం 
లోని 1 వెయ్యి చిన్నకాలువలను సరిగా నిర్వహించాలనీ, మైనరు ఇరిగేషన్‌ పనులు 
చేయించి కార్మిక (ప్రజానీకానికి పనులు కల్పించాలనీ, శాశ్వత కరువు నివారణకుగాను ఇరి 
గేషన్‌ వసతులు గల్లించుట ముఖ్యనుని వారి నివేదికలో వివరించారు, 


వీటిని 8 తరగతులుగా విభజనచేసి ఆందు 200 ఎకరాల పైన పల్లపు సాగవు వాటీని 
(ప్రభుత్వ మే నిర్వహించాలనీ, 50-200 ఎకరాలు చిన్న చెరువులు మున్నగు వాటిని పి. డబ్ల్యు 
శాఖ; 50 ఎకరాల తక్కువ ఆయకట్టుగల వాటిని ఆయా (గ్రామస్థులే మరమ్మతులు చేసు 
కొంటూ, నీటివసతుల ఫలితాలు పొందాలనీ సూచించారు. చెరువు మరమ్మతుల సక్రమ 
నిర్వహణకు పర్య వేక్షరులుగా (పత్యేక ఇరిగేషన్‌ యిన్‌ పెక్టొగ్గను వెంటనే నియమించా 
లన్నారు. కాని వీటిసిగూడా అమలు పరచలేదు. కొన్నిచోట్ల భావుల కింద, దొరువుల కింద 
(పభుత్వంతోటి సంబంధం లేకుండా నే స్యయంగా కాయకష్టం చేసుకొని రైతులు నేవ్యం 


చేనుకొనుట ఆనాదిగా వుండేది. ప్రభుత్వం వాటికి నైతం తగు సమయాల్లో సహాయం 
చేపేదిగాదు. 


ఈ విధంగా ఇరిగేషన్‌, ఫామిన్‌ కమీషన్‌ దత్తమండలాల యి గ్రిగేషన్‌ కమీన 
మలు కొన్ని మంచి సిఫార్పులను చేయకపోలేదు. కాని ఈస్టిండియా కంపెనీ, (బీటిష్‌ 
గవర్నమెంటు మన వీటివనడుల విషయం అంశగా పట్టించుకో లేదని చెన్పవలనివుంది. 


కని సవ నంతానములలోను తటాకనిర్మాణము పుణ్య కార్యిమలవి తళంచి, 
ఉదారహృాదయులు, కృషి చేశారు. ఒక్క కర్నూలు జిల్లాలోనే 400 చెరువులు (తవ్వించి 
వట్లు' తెలుస్తుంది. ఐకేవాటికి సకాలంలో మరమ్మతులు తేక పాఢయ్యేవి. నెల్లూరులోను 14 ,వ 
శతాబ్దంనాటి చెరువులు ఉన్నవి. వాటే మరమ్మతుల యెడల (శ్రద్ధవహించలేదు. , 


ల్‌ 
(పభుత్వం అప్పు డప్పుడు పంటలుపోయి కరువు పరిస్థితు లేర్పడినప్పుడు అప్పులు 
యిస్తుండేది. అదీ అదనంగా భూమిశిస్తు లభిస్తున్న వుడే ఆలా ఆప్పులి చ్చేది. తక్కా-వీ 
అప్పులు మిగతా పొలం హామీగా పెట్టుకొని మాత్రమే 12 శాతం మంజూరు చేసేవారు. 
దత్శ మండలాలలో అప్పు లివ్వటం, నీటి వనరులను మరమ్మతులు చేయించడం ' (ప్రభుత్వ 


దాధ్యతగా పెట్టుకోలేదు. చెరువుల, బావుల మరమ్మతులకుగూడ 4 ఏండ్లలో తచ్చ్నక చెల్లించి 
గలిగిన తాహతువుంటేనే స్యవసాయదారునికి అవ్వు లిచ్చేవారు. 


సర్కారు జిల్లాల్లో 18 వ శతాబ్దంలో సర్‌ ఆర్థర్‌ కాటన్‌ నదులకు ఆనకట్టలు 
నిర్మించాలని పూనుకొన్నన్సుడు, (ప్రభుత్వ స్థాయిలో అనేక ఆటంకాఆ కల్గించారు. 
ఆ మహనీయుడు సూచించిన మంచి స్కీములనుగూడ ఇంగ్లండులోని “బోర్డు డైరెక్టర్లు” 
'మొడట్లో అంగీకరించలేదు. ఆయన బహువిధములై న విమర్శనలను ఎదుర్కోవలసి వచ్చింది. 
అందుచేత నే “ఈ నదుల అనక ట్టలను 20 ఏండ్ర క్రితమే నిర్మాణం చేసివున్నట్లయితే, వేల 
లక్షలాది (ప్రజలు ఇటీవల దాప్పరించిన కరువు కాటకాలలో (ప్రాణామ కోల్పోయేవారుగాదూ". 
అని _పాపం కాటన్‌ దయార్దరిహృదయంతో దుఃఖించాడు. అనేక ఆటంకాలను ఎదుర్కొని, 
చినరకుగాని కృష్ణా గోదావరి ఆనకట్టల నిర్మాణంపూ ర్తి గాలేదు. దత, మండలాల (ప్రముఖులు 
తుంగభ్యదా (ప్రాజెక్టుకోసం ఎంత ఆందోళన చేసినా, బ్రిటిష్‌ |ప్రభుత్వాధికార్లు వారి ఘోషను 
వినిషించుకో లేదు. ఈరీతి పర(ప్రభుత్వ కాలంలో మన నీటివనరులు నిర్లక్ష్యం చేయబడినవి. 


శ 
మహోజ్వల భవిష్యత్తు 

ఆం(ధుల చిరకాలవాంఛ యీడేరింది. స్వరాజ్యం, తరువాత ఆర్మధరాష్ట్ర మేర్చ. 
డింది. ఆం|ధ[పడేక్‌ సైతం (పాదుర్భవించింది. యావద్భారత .దశంల్లో మ్మ జనాభానదిట్టి. 
నాల్గవదిగాను, వి స్త్రీర్ణ మునుబట్టి ఐదవదిగాసునున్నే సువిశాల . తెలుగుదేశం తన సర్వతో 
ముథాభివృద్ధికి రూపురేఖలు దిద్దుకొంటున్నది, ఒక దశాబ్ద కాలంలోనే, యింతటి మహత్తర 
పరిణామాలు రావటం, యివన్నీ స్వయంగా చూచి, ఆనందించే మహద్భాగ్య మవ్నిటం, నిజంగా 
యీతరం వారందరికీ గర ఏకౌరణం, 


మన ఆర్థికవ్యవస్థ ముఖ్యంగా (ప్రాజెక్టుల నిర్మాణంతో అభివృద్ధి చెందుతుంది, 
జీవనదులై న కృష్ణా, గోదావరి, పెన్నా, తుంగభద్రా మొదలైన నదీఘతల్లులు (ప్రవేహౌంచుతూ, 
తెలుగునేలను పావనం చేస్తున్నవి. సిమెంటు, యినుము, రాగి, 'అ్రకమా, బొగ్గు పింగాణీ 
మెకా. మాంగనీస్‌. బంగారము మున్నగు అషారమైన ఖఇనిజసంవద వుంది, వరిశ్రమాఖివృద్ధి 
కవసర మైన ముడిపదార్థములు కొల్లలుగా లభ్యమౌతున్నవి. రాకపోకల కనువగురీతి 406 
మైళ్ళ పర్యంతం విస్తృత మెయున్న సము[ద్రతీర (వ్రదేశమున్నది. సంస్కారసంసమ్న లైన, 
కష్టించి కృషిచేయు కోట్లాది రై తాంగమున్నది. 
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కాని మనకు కరువుకాటకాలు తప్పటంలేదు. ఒకసారి రాయలసీమలో కమదేవత 
లయ తాండవమాడికే, మరొక మారు కృష్ణాగోదావరీనదులు కొవించి ఉప్పొంగి, పంటపొలాలను 
"డుచేని, ధన ప్రాణాలకు నష్టాలు కలిగిస్తూ నానా బీభత్సం చేస్తున్నవి, తెలంగాణము, డెల్తా 
“ని మెట్టప్రాంతాలు పర్షాధారా అగుటచే, నిరంతర క్షొమాలకు నిలయమౌ తున్న వి. 


ఇది 200 ఎండ్ల బ్‌ ష్‌ పరిపాలనా దుష్ఫలితం, స్వాతం[త్యావళరణ అన౦ శరం 
'మ్మడి మద్రానురాప్టగింలో నైతం అం|ధడేశం (పాజెమైల నిర్మాణంలో, పరిశ్రమలలో, 
ద్యుత్చ్ళ_క్టిలో అభివృద్ది నోచుకోలేదు, నిజాం రాజుల పరిపాలనలో సోదిర నిజామాంధుల 
భివృద్ది అరికటబడింది, నేడా స్వరాషరం లేని లోటుతీరింది, చరిత్రకారులు ఆం(ధుల 

థి ల కి ధ్ర 

$మెక్యతా కృషిని వేనోళ్ళ అభినంఠిస్తారు. ఇక అంధ్రపైజల ఆర్థిక సాంఘీకాభ్యున్వ తిని 
ఫా ధించి వలసీవృంది. 

౬కే సంస్కృతి, ఒకే భాషా సంప్రదాయాలు సుదీర్హ మెన మహోన్నత చరిత 
₹లిగిన ఆంధధజాతి ఆంధ(పదేశ్‌లో వ్యపసాయ, పాశిశ్రామిక , . వైజ్లానికరంగాల్లో అత్యున్నత 
వధాన్నందుకొను టకు సర్వశ కులు శేంద్రీకరిస్తుంది. మను కున్న సాధన సంపత్తి నుపయో 
\ంచుకొని, ఆంధ్రజాతీయ సంపూర్ణ వికాసానికి సమైక్యతా భావంతో కృషి చేయటం మనవంతు 
క రవ్యం, 


మన నదీజలాలకు ఆనకట్టలుకట్టి పంటపొలాలకు పారించిననాడు, దేశం సుఖిక 
మౌతుంది. యావద్భారత దేశానికే యిశి ధాన్యాగారంగా వుంటుంది. ఇగ్రిగేషన్‌, జలవిద్యుత్‌ 
స్కీములద్వారా అనతికాలంలో వ్యవసాయ రీత్యా నేగాక, పారిశ్రామికాభిపృద్ధి గూడా సాధించ 
గలం. విద్యుచ్చక్తి సహాయంతో భూగర్భంలో దాగియున్న ఆపార ఖనిజసంపదను వెలికిదీనీ 
భారీ వరి శ్రమల నిర్మాణంతోపాటు, (గ్రామనీమలఐలో నెతల విద్యుక్కాంకులు వెలిగించగలం 


సత్వరం కరువుకాటకాల పోనాడి, సాడిపంటలతో, పరిశ్రమలతో, విద్యుత్కాంతు 
లతో విజ్ఞానాఖివృద్ధులతో విలనిల్లే “ఆంధ్రప్రదేశ్‌” భారత రివబ్లిక్‌లో చక్కటి మణిహార 
మౌతుంది. నేడు ముక్కోటి తెలుగు (పజలు ఆవొ మహోజ్వల భవివ్యత్తువైపు పురోగ 
మీస్తున్నారు, 


॥ 
ష్ష్‌ ఖా శే | 


వేడీ మహానదుల వై ఆర్మాధ్మపజ్షానీకం ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకొనివుంది. నిర్మాణం 
గాజొయ్యే' కారీ (పాజిక్టలమగూర్చి కలలు గంటున్నారు. ఆ కలలు వాస్తవంలో, ఆచరణరూపం 
ధరించేలా చేయుటకు యీ మహో (వయత్న౭లో ఎందరెందరో సాహసవంతులైన యింజనీర్లు 
కార్మికులు: శమ శ _క్రీసామర్థ్యాలు జూపుతూ, భాగ స్వాములౌతున్నారు, (పభుత్వం అనేక 
(వొకెక్టులము కట్టాలని ఆధిలషిస్తున్నది. ఆం (ధ్యోపజలం నిర్విరామంగా కృషిచేనీ. మనవంతు 
త రవ్యాన్ని నెరవేర్నుదాం. ఆ మహో సంకల్పం యొక్క సత్ఫలితాలను పొందుదాం. 


5. రాష నెసరిక పరిసితులు 
WW అజ N ధు 


“జీవనదులొ కృష్ణ గౌతమి (శ్రీ పినాకిని తుంగభద్రలు 
కులనగంబుల పగిది నొప్పెడు నల్లమలలును పాపికొండలు 


ఘనవనంబులు గనులు మిక్కిలి గణుకి కెక్కిన యోడ రేవులు 


మేళ్మి బంగరు తెలుగుళల్లికి మేని భూషలు తమ్ముడా 1” 


సహజంగా రాష్ట్ర నై సర్లెక శరిస్తితుల వలన వాతావరణం, పాడిసంటలు, జనసాం[ద 
తలను తెలుసుకొన వీలుంటుంది. నైసర్లికపరిస్టితి భౌగోళిక పరిస్థితుల మీద ఆధారపడీ 
వుంటుంది, రాష్ట్రంలో ప్రాంతీయభిన్నత్వములు, జీవన వ్యయపరిస్టీతు లలో మార్పులు, వంట 
లలో వ్యత్యాసాలు, విద్యానాగరిక తా సంస్కృతులలో తేడాలు, స్పష్టంగా గోశరిస్తుంటుంది, 


భౌగోళికవిస్తీర్హం 


ఆంధధ్మవదేశ్‌ ఖభొగోళిక విస్తీర్ణం 678 లక్షల ఎకరములు. ఇందులొ 185.58 
లెక్కలను ఇట్టి 270 లక్షల ఎకరిములు అలకే 49,8 నాటువేయవిడిశ నికర వైశాల్యం. 
4 లక్షల 88 వేల ఎకరముళలు 8.8 పడావుగా వుంది. 17 లక్షల $8 వేళల పకరములు 
2,6 ఇతర బంబిర్లు పగై రాల (కిందవుంది. 1408 లక్షల 28 వేల ఎకరములు 21.1 
అడపులుగా వున్నది. 


1961 సంవత్సర లెక్కల ననుసకించి మన రాష్ట విస్తీర్ణం 106,841 చ. మై. 
& ఆశ్‌ 3 ర 


జనతా థా 


1961 జనాభ? లెక్కలను బట్టీ ఆంధ్రపదేశ్‌ జినషంథ్యి 8,59,77,999 మంది, 
జనసాంద్రత చదరపు మైఆకు సగటు $9 మంది; 1951.61 మధ్యకాలంలో రాష్ట్ర 
ఉనసంభ్య 15.88% వృద్ది ఆయింది. రాష్ట్ర) జనాభా శీ6 మిలియమలు, దేశ జనాభాలో బుది 
8.24, వుంది, జనాభా కీశ్యా ఆంధ్రప్రదేశ్‌ 4వ పెద్ద రాష్ట్రంగా వున్నది, 
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భౌగోళిక పరిస్థితులు, భూమివర్గీకరణ ( 1980_61 ) 
మొత ౦భూమి కి, 74, 51, 694 ఎకరములు. 


ఏకరములు, మొత్తం భూమిలో శాతం 


1. ఆడవులు 1, 44, 49, 288, - 21.4 
2. “నేవ్యానికి లాయఖి కౌనిది 58, 28, 588, _ 8. 6 
9. వ్యవసాయే తరపనులకు ఉపయోగ వడేది 45, 28, 444, — BT 
4. నేవ్యానికి లాయఖై న బంజరు 40, 20, 142, — 60 
ర, సీడు భూమి 29, 74, 946, — శంక 
6. చెట్లు, చేమలు మొదలగునవి 7,24, 680, - 1.1 
7. పచ్చిక జయజ్లు 60, 69. 971, — 9.0 
8. తదితరబీళ్లు 22, 18, 659, — 3.3 
9. నికర చేడ్యభూమి 2, 68, 46, 995, — 39. 5 
10, ఒకపారికి మించిసాగు మెట్ట. పల్లం భూములు 25, 41, 995, — 8.8 
11, మొత్తంపైరు వేయబడిన భూమి. 2,91, 98, 989, — 48. 3 
వ ర్ష పాత్రము 


1964 సెపైంజరు చివరన, ఇటీవల కురిసిన వర్షం చూసే అంతటి వర్షపాత౦, గత 
ఆర్ధశకాబ్దంలోను ఎప్పుడు రాలేదు. ఆ కుంభవృష్టికి ఏర్లు, చెరువులు తెగి రాష్ట్రంలో అపార 
నషాన్ని కలిగించినవి. వర్షపాతం తక్కువెతే ఎంత నషమో, ఎక్కువైనా అంతటి నషం 

అ లె వ్‌ టి న్‌ టె 
సంభవిస్తుంది; అందుచేతనే వరదలు-కరువులు రెండూ (ప్రమాదాకర మెనవే, 


రాష్ట్ర వర్షపాతంలో ఒక స్థిరత్వం లేదు. నూటికి 0 వంతుల విస్తీర్ణంలో 85 
అంగుళముల కంటే వర్షం తక్కువగానే కురుస్తుంది. ఆ స్థిర వర్షపాతం వలన వంటలనమ్మిక 


లేదు. ఆవనకట్టలున్న డెల్ల (ప్రాంతాల్లో మాతం, త్‌. సైకర్యం వుండడరవల్లి, వర్షపాత.౦ 
ఎలావున్నా కొంత వంటల గారంటీ పుంటున్నది. 


''వీలేరు, శక౯రీ లోయల్లో శ్‌క్‌ మొదలు 60 ఆంగుళముల వర్షం పడుతుంది, 
హాగరీ లోయలో 20 అంగుళముల "కుక, తక్షువగా వర్షపాతం వుంది, సముద్ర సమీపము 
నుండి పీఠభూమికి పోవునప్పటేికి, వర్షపాతం సన్నగిల్లుతున్న ది, సము[ద్రతీరభూముల్లో 40ఆం, 
'మొదలు 4ళఆం.ల వర్షం వుంటే, పీఠభూముల్లో 20ఆం. మొదలు $0అం. వుంటున్నది. 
తెలంగాణా రాయలసీమ భూథాగాల్లో 2ళఅం. మొదలు శిర్‌ఆం. వరకు వుంటున్నది. 


చోదావరిలోయలో వర్షపాతం జాస్పిగా వృంపే, తుంగభద్ర లోయలో చాలా తక్షువగా 
వుంటున్నది, | 
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బుతుపవనొలు 


వర్ణాలు కురియుటకు కౌరణం బుతుసవనాలు. 


1. జనవరి_ఫి బవరి శీతాకాలం 

2. మార్చి-జూన్‌ వేసవికాలం 

8, జాన్‌ _ నెప్రంబరు వర్షాకాలం 

4, _అక్టోబరు-డినెంబరు వానలు వెనుక బట్టు కాలం 

ఈ విధంగా మనకు నాల్లు కాల మానములు వున్నవి. సాధారణంగా బుతుధర్మాల 

ననుసరించి వాతావరణ స్థితిలో మార్పులు వస్తుంటివి. ఈశాన్య బుతుపపనమ లు జనవరిలో 
ఆరంభమౌత వి, కాని మన రాష్ట్రంలో జూన్‌ 'నెప్టెందికు నెలల్లో వీచు “నై రృతిబుతు వవనాలు” 
చాలా ముఖ్యమైనవి. వీటివల్లనే ఎక్టువ నీరు లభ్యమౌతుంది. అక్షోదరు.నవందిరులలో గూడా 
తూర్పు వానలు సముద్రతీరంలో వడుతుంటవి. 


కడవ, గుంటూరు ప్రాంతాల్లో ఆత్యఛిక ఉషో గత 1159 దాకా వుంటుంది, 
అరుకోలోయ, ఏజెన్సీ[ప్రాంతం మున్నగు చోట్లు శీతల (ప్రదేశంగా వు.టున్నవి. 


పర్వత ప౦క్షులు 


రాయలసీమలో నల్లమల, తీరభాగాల్లో ఏజెన్సీపాంతము, తెలంగాణములో ఆమాకాద్‌ 
నీర్మల్‌ కొండలు ముఖ్యమైనవి. 


తెలంగాణాలో ఉవరిభాగము వాయవ్యదిశనుండి ఆగ్నేయదిశకు ఏటవాలు గా నాన్నది. 
ముఖ్యనదులు ఈ దిళశే (వవహిస్తున్నని. బాలఘాట్‌ వక్యత (కేటీ యొక్క ఒక భాగం 
ఉస్మానాబాద్‌, బీదరు, హైదరావాద్‌ మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లాల గుండా, నల్లగొండ జిల్లా. 
వరకు పోయింది, గోదావరి_కృష్ణ నదీలోయల మర్య ఈ “బోలఘాట్‌” - వర్వత్యశేణి, 
ఆనేక ఉపనదులక స్థానంగా వుంది. ఇవి కృష్టా -గోదావడలమ రెండు లోయలుగా' 
విభజించుచున్నది. 


వశ్చిమ కనుమలలో, “సహ్యాద్రి వర్విత శ్రేణి ఆను పేరుతో మరొక పర్వత 
సంక్తులున్నవి. ఇడి రాష్ట్ర ఉత్తర భాగమున పడమర నుండీ తూర్పు వైపునకు 
వ్యాపించియున్నది. ఈ శ్రేణి బౌరంగాబాద్‌ జిల్లా యొక్క వాయవ్యదిశనుంఢి ఆడిలా బాడ్‌ 
జిల్లా వరకు వ్యావించియున్నది. సహ్యాద్రి వర్వతముల యొక్క మరొక శాఖ వర్శిణీ, 
నాందేడు జిల్లాలకు ఆడ్డముగా నిర్మల్‌ వరకు విన్సరించి అక్కడ “విర్మల్‌ శ్రేణి” యమ 
పేరున సిలువబిడుచున్నడి, దీని రెండు శాఖలు ఆగ్నేయదిశకు పోయినవి వీనిలో ఒకటి 
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ఆదిలాబాద్‌ నుడి కరీం*గర్‌ జిల్లా వరకే విస్తరించి “ రాఖీగుట్ట ” అను పేడలో 
పలువబడుతున్నది, రెండవది వఠంగుల్లు ట్‌ల్లాతో వ్యాపించి “కొందికిల్‌ గుట్ట" అని 
స్యవహరింపదిడుతున్నద్సి, ఆంధ (పాొంతంలో గూడా, భూమి పళ్చిమం నుండి తూర్పునకు, 
ఉత్తరము నుండి దక్షిణమునకు వంగియున్నది. దీని ననుసరించే యిచ్చటి నదుల 
(సవాహములు గూడా యున్నవి. 


అడవుల వి స్తీరము 


వ్‌ 
భూసార, జలిసంరక్షణలకు, వదల నరికట్టుటకు వృక్షసంపద సహాయకారి... 
ఆటపీ సంపద కాగిశపు పర్మిశమలకు, ఓషధులకు, కిలప గృహనిర్మాణానికి, వంటచెరుకు 


బొగ్గు, ఆటవీ ఫలసాయం ఆనేక విధములుగా ఉపయోగపడుతుంది. 


రాష్ట్రములో _ఆఅడవ్పలు చదరపు వెళ్లు 
1... రిజర్వు అడపులు 14,600 
2. వంచాయతీల నుండి అటవీ శాఖ తీసుకొన్న ఆడప్పలు 2,000 
4. జమీందారీ జాగీర్దారీ అడవలు 6,200 
కీ తదితరములు 1,900 


మొత్తం 24,700 


జనసాం[దత 


కృష్ణా, గోదావరి, నిజంసాగర్‌ (ప్రాంతాల్లో జనసాందిత చాలా హెచ్చుగావుంది, 
చదరపు మైలుకు వెయ్యి పైగా నున్నారు. ఒక లక్ష జనాభాకు మించిన ఆరేడు పట్టణములు 
గూడా ఈ డల్లా 'భాగాల్లోనే . వున్నవి: ఇలానే ఉత్తరభారతంతో' గంగా, నింధు మైదానాల్లో 


గూడా 'చాలా ఎక్కువ జనసాంద్రత వుంది. దీనికి (ప్రధాన కారణం ఇచ్చట సీటి పారుదల 
సౌకర్యములు వుండటమే. 


నాగావళీ, వంశధారా వదులు ప్రవహించు (ప్రాంతములో చదరపు మైలుకు $00 
నుండి 780 వరకు జనసాంద్రత ప్పంటున్నది, నెల్లూరు పెన్నా డెల్టాలో సుమారు 860 
పైగానే వ్యంద్కి కాని నెల్లూరులోని తదితర మెట్టభూమాల్లో చదిరవు మెలుకు 250 మంది కంటే 
తక్కువగానే వివనీస్తున్నారు. పీళభూమి దేశాల్లో ముఖ్యంగా రాయలసీమ, తెలంగాణా 
(ప్రాంతాల్లో జన సమ్మర్షం పట్టణాల్లో తవ్చ, చాలా తక్కువగా వుంది. 'కారణు యిక్కడ 
ఎక్కువ అటనీ (వేశం, నిస్సారమైన సీటి ననరుల్లు లేని భూమి కావటమే, 


2? 


న్యోత్సత్తి 


ఆహార ధాన్యాదుల ఉత్పత్తి విషయం చూన్తే ఆంధ నుండి ఏటా సుమారు 
6 లక్షల టన్నుల ధాన్యం యితర (వాంతాలకు ఎగుమతి చేయబడుతున్న ది. వీటి ఖరీదు 
సుమారు 15.20 కోట్ల రూపాయలుంటుంది. ఒక్క ఆంధలో ఉత్పతి చేయబడుతున్న 
పంటల విలువ సాలీనా 250 కోట్ల రూవాయలుంటుండని ఆంచనా వేస్తున్నారు. 


రోమన్‌ సామాజ్యకాలం నుంచీ గూడా ఆంధ్రులు కోంమాండల్‌ తరం మంచి 
ఎగుమతులు, దిగుమతులు విరివిగా సాగిస్తులడేవారు. ఆంధ్ర మండీ ఆహారధాన్యాలే గాడు 
పాగాకు, వేరునెవగ, మైకా, మాంగనీమలు ముఖ్య ఎగుమతిగా వుంటున్నవి. ఆంధ్రదేశానికి 
600 మైళ్ల సమ్ముదతీరము వుంది. విశాఖనట్నం, కాకినాడ, మచిలీపబ్నం, ఓడరేవు, 
కొత్త పట్నం మున్నగు “ఓడరేవులు? తీరం పొడుగునా వున్నవి. 


ఖనిజ స ౦ప-డ 

ఖనిజ సంపదలో ఇండియన్‌ యూనియన్‌లో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ద్వి కీయస్థానము 
ఆ(క్రమిస్తున్నడి. మైకా, మాంగనీను, రాతినార(ఆన్‌ బెస్టాన్‌) బొగ్గు, ఇనుము సున్నపురాయి 
ముఖ్య మైనవి. దక్షిణభారత చేశమునక ల్లా మనరాష్ట్రమునుండే బొగ్గు సప్లయిచేయబడుతున్నది, 
గృహనిర్మాణమున కవసరమైన రాళ్లు, గాజుసామానులు తయారుచేయుట శవపరమైన ఇసుక 
పగ్లైరాలు, తగినన్ని రాగి, సీసం నిల్వలు కూడా గలవు, మొత్తం భారత దేశములో ఉత్పత 
ఆమే దాంట్లో సగం మనరాష్ట్రంలో. లభ్య మౌతున్న ది, భూగర్భ పరిశోధనకాఖ వారి సరిశీలవ 
నల్ల గుంటూరు, నెల్లూరు జిల్లాల్లో 889 మిలియనుల టన్నుల ముడియినుము గల,రెండు పెద్ద 
గనులున్నట్లు శేలుచున్నది, ఐక "అం ద్రప్రాంతంలో మూడింట రెండు పాళ్లలో యింతవర కో 
యీ ఖనిజ సంపదను గూర్చి వరిశీలనే జరిగినట్లు లేదు, ఇండియాలో ఉత్పత్తి అయ్యే 
అభకంళలో నూటికి (0 వంతుల ఆంధ దేశములోనే దొరుకుతున్నది. 


క్రిసొటెల్‌ రకం ఆస్‌బెస్తాన్‌ ఎక్కువగా మన రాష్ట్రంలోనే దొరుకుతుంది. దేశంలో 
సగభాగం ఈ సరకు మన రాష్ట్రంలో లభ్యమౌతున్నది. కాని ఆన్‌ బెప్టాన్‌ నిమ్మెంటు తయారిలో 
స్వల్పంగా వాడదిడే ఎక్కువరకం తప్ప మిగిలినదంతా ఎగుమతులు చెయబడుతున్నది. మేలి 
రక మైన ముగ్గురాయి దాదాప అంతా ఆం[ధ్శపదేశ్‌ లో దొరుకుతుంది. కాని దానిని రాష్ట్రంలో 
వినియోగించుకోవిడటం లేదు, ఆభకం, తదితర ఖనిజాల విషయంలో కూడా వరిస్థితి యిలానే 
వుంది. భొగ్గు వినియోగంపై ఆధారపడిన మెటలర్జికల్‌ వర్మిశ్రమ ద్ధి సావవకు పూనుకోవటం 
లేదు. మొత్తం మీద రాష్ట్ర ఖనిజసంవద సక్రమంగా వినియోగించుకోబడటిలేదు, అందుకే 
ఉవునం ఇంత వరకు సశాస్ర్రీయమైన గనుల (శ్రవ్వకంలో ఆభిపృద్ధిని సాధించలేదు, భూమీ 
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నుంచి (త వ్వికీసుకొన్న దానిని, ఆధునిక శాస్త్రీయ పరిజ్ఞానాన్న నుసరించి సరీగా వినియోగించు 


కోటమే లేదు ” అని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ (ప్రధాన కార్యదర్శి గామన్న శ్రీ యం. పి, పాయ్‌ 
“భదిజసంవదలు” అను విషయంపై ఇటీవల హైదరాబాద్‌లో జరిగిన గోష్టిలో వివరించారు. 


ఆంధధ్యపాంతంలో వాతావరణం, శీతొప్పస్టితిగతులు, జనాభా ఒకే స్థాయిలోలేదు. 
వివిధ్యప్రాంకాలుగా విభజించి పరిశీలించుటవసరము 1. ఏజెస్సపాంతము 2. ఉత న 
తీర్మపాంశము శే కృష్ణా _ గోదావరీ, డెల్హా ప్రాంతము శ దక్షిణాంధ్ర (| పాంతము. 
= దక్కాన్‌ పీరభూమి 


ఏజెన్సీ (ప్రాంతములు: తూర్పు, పశ్చిమ గోదావరి, శ్రీకాకుళం, విశ ఖజిల్లాల్లో 
మన్నాయి, ఇవి 6,54,110 చెం మె. జనాభా 4.74, $00. ఇదంతా అడవి (ప్రాంతం. 
$1, 83 అం,ల నుండి 49.59 ఆం. వర్షం కురుస్తుంది. కాని నీటి వనరులేమీ లేవు, 
రిహదారీ, విద్య, వైద్య, సౌకర్యాలు చాలా ఆమదు. జనాభా, చాలా పల్చిన. చ. మైలుకు 
60 మంది మాత మే వున్నారు. నీటివూటలున్న చోట్లలో కొండరాజులు, కోయలు మొదలైన 
ఆటవిశజాతులు “పోడు వ్యవసాయం చేస్తున్నారు. నాగూరు..భ్మద్రాణలం (ప్రాంతాన భూమిలో 
5.109% మ్యాత మే వ్యవసాయంచేయజడుతున్నది. పైన పేర్కొన్నట్లు మలేరియా జ్వరాలు. 
రాకపోకల సౌకిర్యాలు లేక పోవటం, యిచ్చటి అభివృద్ధికి ఆటంకంగా వున్నవి. బొగ్గు, 
యినుము, (గాఫ్రెట్‌ మున్నగు *నిజాలు యీ (ప్రాంతాల్లో లభ్యమౌత వి. 


ఉత్తర సముద్ర (ప్రాంతము ':._ ఇక్కడ సగటున సంవత్సరానికి 41.78 ఆం 
వర్షము పడుతుంది. నాగావళీ, శారదా, వరాహ నదీలోయ కాల్వల కింద కొంత మాగాణి 
సొగులోవుంది. ఎత్తుకొండల (ప్రాంతంలో కేవలం వర్షాధారంతో కొద్దిగా వరి పండిస్తారు. వ్యవ 
ప్రాయంలో $వ వంకు మాత్రమే నీటి సాగు కింద వుంది, కొంతభాగంలో నార వేస్తారు. ఈ 
(ప్రాంతములో జనసమ్మర్షం ఒకే విధంగా లేదు. చత, మెలుకు ఒక వెయ్యి జనాభా వుంది. 
తూర్పు కోపా నముద్రతీరంలో నేల యిసుక వ్రేలు. 


కృష్ణాగోదావరి డెల్టా ప్రాంతము; రః (సాంతముల వర్షప్రమాణంలో ప్యత్యాస 
ముంది. తూరు గోదావరి జిల్లాలో 41.84 అం. ల వర్షం పడుతుంది, వళ్చిమ గొబావరిలో 
సగటున 44.50 అం. వర్షించుతుంది ఈ (పాంతములు, ఆత్యధిక భాగములు మంచి సార 
వంత మైన భూములు. ఆనకట్టల మూలంగా మంచి ఫల సాయముంటుంది. డెల్టా తాలూకొల్లో 
జిచసమ్మర్దం క్రిక్కిరిపీ వుంది. చ. మైలుకు సగటున ఒక వెయ్యి జనాభా వుంటుంది. 
షాగౌతున్న [వతి వెయి ఎకరములకు 1కిక్కారివీన జనాభా వన్న (ప్రాంతంలో రెండు వేల 
మంది (ప్రజలా' నీపనిన్తస్నారు. ఇక్కడ మెట్టి తాలుకాలు కూడా వున్నవి, కృష్ణాటిల్లాలోని 
కైకలూరు తాలుకాలోవే చ, మైలుకు సగటున 418 మందే వుంటున్నారు. డెల్టాలో భూమిపై 


లీ 


వత్తిడీ జాస్రీ. 'మెట్టలో సగటు భూమి (ప్రమాణం తక్కువ. సగటు దామాషా 2.50 వేంట్లకు 
లోపు వుంటుంది. గుంటూరు జిల్లాలో తెనాలి, 'రేనల్లె బాసట్ల తాలుకౌలు వేళు. న త్రెనపలి, 
నర్చరావు పేట, ఒంగోలు మున్నగు మెట్టలు వేరు. నర్పరావుపేటలో 28.642 ఆం,ల వర్షము 
మూత మే. మెట్లప్రాంతాల్లో నీటి వనరులు లేవు. దీనిని బటి యిచ్చట జనసమ్మర్షం గూడా 
ల్‌ భరి వన్‌! చె 
తక్కువ. సగటున నుమారు 850 మంది వుంటారు. మెట్టతాలుకాల్లో ఎకరానికి తరం 1 రూ, 
నుంచి 2 రూ. లోపువుంపే, భూమి నల్ల రేగడ, మంచి సారవంతమైన భూములు గల 


రామచం[ద్రపురం, తణుకు, గుడీవాడ తాలుకొల్లో నీటి తీర్వ ఎకరానికి 8 రూ. నుండి క_68-0 
వరకు వుంది. ఇటీవల డెల్లాల్లో ఎకరమునకు 80 రూ.ల వరకు నీటి తీర్వ పెంపుదల చేశారు. 


దక్షిణాంధ్ర (ప్రాంతము: స్థూలంగా నెల్లూరు, చిత్తూరు జిల్లాలను యూ ప్రాంతంలో 
లెక్క_గట్టవచ్చు. ఇక్కడ గూడా ఒక విధంగాలేదు. నెల్లూరు జిల్లాకో పెర్నాలోయ కాల్వల 
కింద కోవూరు తాలూకాలో 90 వంతులు, నెల్లూరు తాలూకాలో 40 వంతులు, వీటి (క్రింద 
సాగొతుంది. మిగతావాటిల్లో మెబ్దిసాగే. జిల్లా సగటు వర్షం 88. 12 ఆంగుళాలు. కావి కనిగిరి 
'వంటి(ప్రాంతాల్లో 8% అం.లోపు వర్షం వుంది. చిత్తూరుజిల్లాలో కొన్ని చోట్ల 40 ఆం. లు, మరి 
కొన్నిచోట్ల 80 అం.లు వర్షించును. ఈజిల్లాలో ఒక్క పాయనీ ఆనకట్ట కిందనే 1400 ఎకర 
ముల సపల్లపుసాగు. పెన్నాడెల్టాలో చ. మై. కు 518 మంది వుంటే పొదిలి, రావూరులాంటే 
చోట్ల చ. మైలుకు 200 మందే వున్నారు. చిత్తూరుజిల్లాలో సగటు భూదామాషా 8.10 వెంట్లు- 
నెల్లూరు జిల్లాలో 5.60 వెంట్లు. తూర్పుకి నుములు దక్కనుపీఠభూమి నుండి యీ నెల్లూరు, 
చితూరు' జిల్లాలను వ్రత్యేకించుచున్నవి. ' 
దక్కను భూభాగం౦:_ మిగతా (ప్రాంతాలను, రాయలసీమ జిల్లాలు వర్నాడు. 
వినుకొండ తాలూకాలతో కలిపి దక్కమభూభాగంలో పేర్కొవవచ్చును. ఇవి కరువు షాంతా 
లుగా వుంటవి. సగటు పర్షం 15 నుండి £8ఆఅం. లోపు వుంటుంది, వడమటి (పొలతల 
మరీ తక్కువ, తూర్పునకురాన కొంత హెచ్చు. ఈ (ప్రాంతంలో కడస_కర్నూలు కాల్వలే 
చెప్పుకోదగ్గ, యి|ర్రిగేషన్‌ వనతి. బికారి జిల్లాలోని ఆం|ధ్రపాంకతాల్లో ను కడపళోమ 5న వంతు 
గూడా నీటి వనరులు లేవు. మెట్టధాన్యాలు, చమురు గింజలు, పప్పుధాన్యాలు వండుకవి. ఈ 
దక్కను భాగంలో వున్న 80 తాలూకాలలో మాతం చ. మెలుకు 200 మంది పైబడీ జవాభా 
వుంది. మిగతాచోట్ల 100 నుండి 150 సగటు జహభా వుంది. సగటు భూదామాషా హెచ్చు. 
బక్షారి (పాంతంతో తల ఒక్కింటికి 20.48 భూదామాషా వుంటుంది. కర్నూలు జిల్లాలో 
సగటున 7 2] వెంట్ల, అనంతప్పరము శీ! 'వెంట్లు. వినుకొండ పల్నాడు తాలూకొలలో 
క్‌. 82 వెంట్లు వుంది. కడస, కర్నూలులలో మే నెలలో ఉష్షోగ్రత 1140, 1060. కాని 
డం నెణరు, జనవరి నెలల్లో 660, 440 మతమే. సముద్ర మట్టమునకే (ప్రాంతము నుమారు 
కెండు వేల అడుగుల ఎత్తునవున్నది. లోయల్లో తప్ప సాధారణంగా ఎర్రనేల. జొన్న, రాగ్‌, 
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కోర, కొన్నిచోట్ల వేరు నెనగ ముఖ్యసంటలు, కుందేరువాలీ, కె. నీ. శెనాలు ముదలగుచోట్ల 
కొండవాగుల కింద తోటభూములౌత వి. ఇచ్చట జనాభా జొస్పీగా వున్నారు. నీటికొరత, రాక 
పోకఠఅ సౌకర్యాలు ఎక్కువగా లేకపోవటం, యిక్కడీ (ప్రత్యేక లక్షణములు. 


తెల౦గాణొ పాంతం 


ఇది దక్కను పీఠభూమి భాగము. సముద్ర మట్టము నుండి సుమారు 1200 
ఆడుగుల ఎత్తు పుంటుంది. ఈ భూభాగం వాయవ్యంనుండి ఆ గ్నేయదిశకు పంగివుంది. నీటి 
పారుదలలు, నదుల (పవాహములు గూడా యిలానే వున్నవి. భూగర్భస్థితిని పరిశీలిస్తే 
తుంగభ(దా--కృెష్ణా నదిలో కలిపే చోటు నుండి ఉత్వరమున మంజీరా, గోదావరి నదుల 
వరకు వున్న (ప్రడేశమంతా తెలంగాణా (ప్రాంతంగా వుంది, 


తెలంగాణాలో 46, $8, 942 ఎకరముల అడవులున్నవి, 


జీవనదులై వ కృష్ణా, గోదావరులు తెలంగాణాలోగూడా చాలాభాగం ప్రపహిస్తున్న వి. 
ఈ రెండు నదులు తెలంగాణాను రెండు ముఖ్యనదీలోయ (పాంతోలుగా విభజించుచున్న వి. 


తెలంగాణాకు వర్షపాతం ఆగ్నేయ బుతుపవనాల ద్వారా వస్తుంది. తూర్పు భాగంలో 
ఈశాన్య బుతు ఫవనాల వల్లకూడా కొంత వర్షించుకుంది, 


అడవులు పొచ్చుగావున్న వరంగల్లు, అొదిలాదాద్‌ జిల్లాల్లో వర్షం ఎక్కువ, మహ 
బూబ్‌ నగర్‌, నిల్లగొండ, కరీం నగర్‌ జిల్లాల్లో వర్గం కొంత తక్కువ. చెరువులు, చావులు 


సరెనస్టితిలో లేనెందునె ఫీటికింద ఆయశిట్టు నమ్మక మైనదిగా లేదు, 


దీనినిబట్టీ అత్యధిక సంథ్యాకులు వ్యవసాయ (పధాన జీవ నాధారంగా గలవారు. 
జెల్లాలో తప్ప జొన్న 'మొ॥ మెట్టపంటిలు జా న్తీ. జొన్న సాలుకు 28.82 లక్షల ఎకరాల్లో 
క్‌ లక్షల 88 వేల టన్నులు వండిన్తున్నారు. వరి సాలుకు 11%, 88, 772 ఎక రాల్లో 
2, 86, 816 టన్నులు పండుకుంది. ఆదిలాబాద్‌, 'హెద్రాబొద్‌ జిల్లాలలో వరి చాలతక్కువ. 
మేధక్‌లో మొక్కజొన్న, నల్లగొండలో జొన్న, నజ్జి వేస్తారు, మహబూబ్‌ నగర్‌, నల్లి 
గొంతలలో కొర్రలు, రాగులు, వేలసెనగ, ఆముదాలు ఎక్కువగా పండీంచబడుతున్నవి- 
విశామాబాద్‌ జిల్లాలో చెరుకు, వరి వంటి ఎక్కువ. 


( + ఖనిజ సంవద తెలంగాణాలో విస్తారంగావుంది. గోదావరిలోయ తూర్పున, దక్నీణి 
బస్తరులో యిమము'ఉత్సత్తి చేయగల (ప్రదేశము లున్నవి. కొత్తగూడెం, తాండూరు, 
బెల్లంపల్లి. ఇల్లెందుల ప్రాంతములలో నున్న బొగ్గు చాల్యశ్రేష్టమైనది. దీనిని _రైలుయింజను 
లకు, . మిల్లులకు ఉపయోగిస్తున్నాటు, గోదావరికి దక్షిణమున నున్న రామగుండం. పేషన్‌ 
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ప్రాంతాన 8 కోట్ల గ0 లక్షల టమ్నుల బొగువుండే గనులున్నవని అంచనా. గద్వాల (ప్రాంత 
మున రాగిగనులున్నవి. మిర్యాలగూడెం సమీపమున సీసం దొరుకుతుంది. భీమ, కృష్ణానదీ 
లోయ (ప్రాంతాన మంచి సున్నపు రాయి విస్తారంగా లభ్యమౌతుంది. కృష్ణానదీ తీరాన పూర్వం 
వ,జములు దొరుకుతుండేవి. 


అజాంషాహీ మిల్లు, నిజామాదాద్‌లోని బోధన్‌ పంచదార వరిశ్రమ, చార్‌మినాల్‌ 
సీగరెట్టు సశీశ్రమ మున్నగు పెద్ద పరిశ్రమలున్నవి. ఈ పరి శ్ర మాభివృద్ధికి మూలనుగు 
బొగ్గు, జలవిద్యుచ్చ క్రి కి తెలంగాణములో అవ కాశములు హెచ్చుగావున్నవి. 


కొన్ని ముఖ్య పట్టణాలకు తప్ప రహదారీ సౌకర్యములు తక్కువ, నెనుకదిడిన 
ప్పరాతన వ్యవసాయ వద్దతులు ఆవలంబించే ఆలవాటు యిప్పటికీ ఎక్కు నగానేవుంది. వీటి 
కాలువల రహదారులేమీలేవు నూటికి $ మంది మాత్రమే ఆక్షరాన్యులు, ఇందులో స్త్రీలు 
8% మాత్రమే, ఆస్స్మతులు తక్కువ. (గ్రామసీమల్లో వైద్య పౌకర్యాలులేవు. ఆడవి (ప్రాంత 
ములలో కొండశాతులు, కోయలు, లంబాడీ జీవన పరిస్థితులు మరీ అధ్వాన్నంగా చృన్న వి. 


ఆండుచేత వివిధ (ప్రాంతాలలోని భౌగోళిక, నై సర్గికి పరిస్థితులు, వారి జీవనవిధానముల 
ననుసరించి, వివిధ అభివృద్ధి ప్రణాళికలను, (ప్రాజెక్టలమ రూపొదించవలని వుంటుంది, 


6 కృష్ణా నదీ లోయ | పాజెక్టులు 


కృష్ణానది మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రాంతాలను కలిపే మహానది. రాయల 
సీమ, సర్కారు. తెలంగాణా (ప్రాంతాలగుండా (పవపొంచుతున్న జీవనది. 


ఇది బొంబాయి రాష్టకింలోొని మహాజలిప్పురంవద్ద పుట్టి, 520 మైళ్ళ (పవహించి, 
కర్నూలు జిల్లాలోని నీ చేశ్వారంవద్దకుండి (శ్రీళై లం మీదుగా, నల్లమ౪ పర్వతాలగుండా 
నందికొండ, పృలిచితమీదుగా వచ్చి, అచ్చటినుండి విజయవాడవరకు మైదాన భూములలో 
(ప్రవహించి తర్వాత ప్పలిగడ్డపద్ద రెండు పాయలుగా చీలి సముద్రంలో కోలుస్తున్నది. కృష్ణా 
నదికి నైర్భతీ బుతువవనాలవల్ల వర్గం లభ్యమెతున్న ది, 
దు ణా క ర 


గంగాపూరువద్ద భీమ అను ఉపనిది దీనిలో కలుస్తుగ్నది. కృష్ణవేణికి తుంగభ్యద్ర 
ముఖ్యమైన ఉపనది. కుంగంభద్ర కలినినదే కుంగభద్ర. ఇవి రెండూ షిమోగా పట్టణావికి 
రి మెళ్ళ దూరానీ కలుసుకుంటున్న వి. 


తెలంగాణానుంచి దిండి, ముస్సీ, మునేరు, పాలేరు మున్నగునవివచ్చి కృష్ణాజిల్లాలో 
కలుస్తున్నవి, ముసీనది వజీరాబాద్‌ వద్ద పడుతున్నది, మునేరు పాథాల చెరువులో పృట్టి, వరం 


గలు జిల్లాగుండావచ్చి, కలుసున్నది. 
nm mm '\ నావి క 


ఈ కృష్ణానదీ తీరాన చరిత్ర (పనిద్ధి కెక్కి, విజ్ఞాన సంస్కృతీ కేంద్రాలుగా వెలు 
గొందిన శృంగేరీ, హంపి, ఆనెగొంది, అలంపురం, శ్రీశైలం, నాగార్జనకొండ, అమరావతి, 
విజయవాడ మున్నగు నట్టణములు, క్షేశములున్నవి. 


విజయవాడ ఆవకబ్దవలన కృష్టాడెల్టాళో 11లక్షల ఎకరాలు మొదటిపంట, 8వేల 


ఎకరాలలో 2 వ పంటి (కింద సాగొతున్నది. జూన్‌ నుంచి నవంబరు సరకు 1070 కోట్ల ఘ. 
అడుగులు, డిసెంబరునుండి మేనెలవరకు 810 ఘ, ఆ, నీరు వినియోగం అవుచున్నది, మొదటి 
కౌరులో 10, వేల క్యూ వెక్కులు, 2వ కారుకు 2 వేల క్యూ నెక్కులనీరు సగటున వినియోగ 
మగుచున్నది. వేసవిలో కృష్ణానది నెళండుకు 100 ఘ. అ. వేగంతో (ప్రవహిస్తుంది. వరదిలు 
వచ్చే నెలల్లో యీ వేగం సుమార 7 రెట్లు ఎక్కువై తుంది. విజయవాడ ఆనకోట్టనుండి యీ 
ఫాదిమంచి (వ్రతియేడు 1957 శతకోటి ఘ, ఆడుగులనీరు (ప్రవహించిఫోతున్న ట్లు శతేలుకున్నది, 


TTC Cad 
అ ఆ ఎద ఆ శ్‌ 


0౦౧ఇ౦౮ ఆజ లర 





9 
ర్పషానద _ ఉపనదులు 
oe) 


ఉపనది పేరు. జల (గ్రహణ విస్తీర్ణం చం మెళ్ళలో 


800 
1, 172 

977 

040 

995 

8. 628 

4, 580 

26, 964 

27, 259 

1, 530 

780 

1, 540 

9, 880 

1, 810 

2, 610 

ఉపనదులు మొ, 18, 610 





మొత్తం 95, 058 చ మైళ్ళు 


కలుపుట 


వివి/శలుస్తుంది. తులలో ష్టానది పొడవు, అరగాణీ 
గాక, నావికాయానా 


రొ వ 3 అ చ. మె పొడుగు. మైళ్ళు 
అల: 0 UR 








బొంశ్లిగీవితాలూకాకు, ఆరంభంలో కృష్ణానది, గె 805 

గీంచబడేది. ఈ పద్దతి 1950 వరకు కొ గూ. 116-100 
నిర్మాణం చేయబడినది. దీనివల్ల నదిల్న 180115 
తీసుక వెళ్ళగలిగారు. ఈ కాలువద్వారా సరాసరి దిపీస్న 


775 మైనం 
ఖడుచున్నది, 


చజవాడ ఆన 


స్పలవిగడ అక్షి దెక్సు 
a ౬ 


నంది కొండవద్డ నాగార్లునసాగర్‌ 
పాతాళగంగవద్ద (శీశై లం జలవిద్యుత్‌ స్కీము 
పులిచింతవద పులిచింత (పాజెక్టు 
tt చ 
కృష ఉసనదులపె కట్టబడిన చిన్న (పాజెక్టులు - 
దిండి రిజర్వాయర్‌ 
ముసి [ప్రాజెక్తు 
ఉం 
ఉస్మాన్‌ సాగర్‌ 
హిమయతక సాగర్‌ 
వైరా, పాచేరు జలాశయములు 
కోయిల్‌ సాగర్‌ 
సరళా సాగర్‌ 


క్‌ 
బెజవాడ ఆనకట్ట 


కృష్ణానది 18వ శతాబ్దంలో _ప్రభుత్వాధికార్ల దృష్టిలోకివచ్చింది, 1789-08 సంజలో 
మేజర్‌ (బైట్‌ సన్‌ అన నతను కృష్ణకు ఆనకట్టరట్టి, యిరువైపులా కాల్వలు త్రవ్వించి, 
భూములకు నీళ్ళు సప్టయిచేనే అవకాశ మున్నదన్నాడు. సర్‌ ఆర్థర్‌ కాటన్‌ మహాశయుని 
అధ్వర్యమున 1852.55 సంవత్సరములనుధ్య కృష్ణ ఆనకట్ట నిర్మాణం పూర్తి ఆయింది. 
మొదట్లో ఈనాడున్నంత నీటిపారుదలలేదు, (క్రమేణా కృష్ణ అనకట్టకింద ఆయకట్టు "పెరుగుతూ 
వచ్చింది. కాలువలలోకి నీరు పుష్కలంగా పోవుటకు వీలుగా తూములు, ముఖ్యలాకులు 
అమర్చినారు. గోదాపరి ఆనకట్టను నిర్మించిన సర్‌ఆర్ధర్‌ కాటన్‌ గారే, కృష్ణపెగూడా ఆనకట్టను 


నిర్మించాడు; నది కిరు వెప్పలా రెండు డెల్టా (ప్రాంతాలకు సీటిసరఫరాచేనే విధంగా రెండు కాలు 
వలు (తవ్వించజడినవి. 


కృష్ణ ఆనకట్టపొడవ 0785 ఆడుగుల 7.14 అంగుళమబణ, డెల్లాక వీడ 
ఎక్కువ ఆందించాలనే ఉవేళంకో ఆంతకముందున్న ఆడుగుఎక్తు తలుపులకు బదులు 
తిఅడుగుల ఎత్తుగల తలుపులను తర్వాత ఎర్చాటుచేశారు. 1435 లో ఈ ఎత్తుగూడా చారిదనీ 
6 అడుగుల ఎత్తుగల తలుపులు అమర్చారు. ఈ తలుపులను చౌ ్రాలిక్‌ వత్తిడి సహాయంతో 
ఆడించగలుగుతున్నారు. నరద తగ్గిపోగాసే తలుపులను పైకెత్తించే ఏర్పాట్లుగూడా చేశారు 


(ప్రతీ కాలువ నిర్మాణంలోను, ఒక ముఖ్యతూము, ముఖ్యలాకులు మున్నగునవి అమర్చదిడి 
యున్నవి, 


తూర్పు డెలాయొక్క విసీర్రం 1160 చ. మైబ్ళ, ఇది పళ్చిమగోదావరి జిల్లాలో 

లి వావి కత ర్‌ూ య 
కొల్లేరు సరస్సువరకు వ్యాపించియున్న ది. పశ్చిమడెల్తా విస్తీర్ణం 950 చ, మైళ్ళు, ఇది సిద 
గంజొంనరకు వ్యాపించియున్నది. తూర్పు డెల్టాలోని కృష్టా_ఏలూరుకొలున జ్‌ శ్రరాన గోదావరి. 
ఏలూరుకాలువతో కలుపుతుంది. పశ్చిమ దెల్టాలోని కొమ్మ మూముకాలువ, దక్షిణానగల బకింగ్‌ 
హాం కాలువతో కలుస్తుంది. ఈ కాలువలు, ఇంకా దూరానికి పోయే చిన్నకాలువలు, వ్యవసా 
యోపకరంగానేగాక, నావికాయానానికి గూడా ఉపియోగపడుచున్న వి. 


ఆగి గ Po క్రి బు 
పురిగడ్డ ఆర్వ డెప్ట 


దివితాలూకౌకు, ఆరంభంలో కృష్టానదినుండి అఆవిరిఇంజనుల ససోయంతో తోడి 
వీరు ఆందించేబిడేది. ఈ పద్ధతి 1950 వరకు కొనసొగిలచదిడింది. కాని పులిగడ్డవద్ద కాంప్‌ డెల్‌ 
అక్వి డెక్టు నిర్మాణం చేయబడీనది, దీనివల్ల నదిలోని సీటిని తూర్పుకాలువద్వ్యారా దివివరకు 


తీసుక వెళ్ళగలిగారు. ఈ కాలునద్వారా సరాసరి దివిసీమకంతటికీ సరిసడవీరు వవ్లయి చేయ 
వికుచున్నది, 
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కష్టా నదికి చెందిన తూద్చకాల్వ 4 వద్ద మచిలీపట్నం కాలువకో చీలుతుంది. 
ఈ కాల్వ సముద్రయానానికి పనికివస్తున్నది. టు దూరం (ప్రవహించి, అక్విడెట్టవద్ద 
ఆడ్డంగా పోతుంది, ఈ అక్కి డెట్టి ఇండియాలోకల్లా చాలా పొడిగె నది, దీనిని రెయిన్‌ పోర్చ్‌డ్‌ 
కొం క్రీటుతో నిర్మాణం చేశారు, రో వాట వెడల్పు 10 అడుగులు. కాలిదాట 4 ఆడుగుల 
వెడల్పు. ఈ నిర్మాణానికి వెచ్చించి? మూలధనం ౮6 లక్షల రూపాయలు, దీనిపై సాలీనా 
కావిడి 1,76 శాతం, 


0 మెలు 
(= 
వేమా 


కొష్షకాలునలు సంవత్సరంతో -10 మాసాలు నావకొయానానికి పనికివస్తున్నవి. 
సాలుకు సుమారు 18.85 కోట్ల రూపాయలు $రదుగలిగిన సరుపలున్నూ 44.68 లక్షల 
రూపాయల విలువ చేయగల కిలప సామగియుస్నూ, ఈ కాలునంద్వారా రవాణా చేయబడు 
తున్నది. నుమారు ఏటా 2 లక్షలమందికి (ప్రయాణ నౌక ర్యాలు కల్గించుచున్న వి. పదకొండు 
లక్షల ఎకరాలు పల్లపు సాగు చేయబడుతున్నది, దీనికింద వండే పంటఖరీదు 10.8 కోట్ల 
రూపాయలు, విజయవాడ ఆనకిట్ట నిర్మాణమునకు ఖద్బుచేసిన మూలధనం 2.87 ల కోబ్ల 
రూపాయలు, రాబడి 15.87 శాతం, 


లనకట్ట పూర్వ చర్విత 


188888 వ సంవత్సరాల్లో మద్రాను రాజధానిలో విపరీత మైన కాటకం వచ్చింది. 
ఒక్కా గుంటూరు జిల్లాలోనే రెండు లక్షలమంది (ప్రాణాలు కోల్పోయారు, ఆ తర్వాత గూడా 
వర్గాలు వడనందున పంటిలు పండలేదు. ఇటువంటి కరువు పరిస్థితుల నుండి తప్పించాలం పే, 
సిబ్‌వనరులు నిర్మించడం మార్గమని ఇంజనీర్లు అభ్మిపాయప ట్‌ వచ్చారు. 1880లో 
ఆం(ధ(ప్రాంళంలో పనిచేస్తున్న EE పెన్‌ బెల్‌ లనే ఇంజనీరు క్ష ఆనికొట్ట నిర్మింజమని 
రెవెన్యూ బోర్డువారికి (వ్రాశాడు. 18000 గజాల పొతవున బెజవాడ -సీతాన గరం కొండలను 
ఆనకట్లతో కలిపి దగ్గరలోనున్న మురుగుకోళ్ళళోకి నీరు పారించేందుకు “లిఠకు” కాల్వలు 
(తవ్వితే, వర్షాలమీద ఆధారవడకుండా సాగ్‌ తుందని ఆయన అభి ప్రాయపడినాడు. కాని ధనా 
భావంవల్ల ఈ ఆనకట్ట నిర్మాణం దుస్సాధ్యమని [ప్రభుత్వం తి తోసిపుచ్చింది. 


అదృష్టవశాత్తు ఆర్థర్‌ కాటన్‌ కావేరీవద్ద కట్టిన ఆనకట్టలనుచూచి ముగ్గుడెనాడు. 
అప్పటికే శ్రీరంగంపట్నంవద్ద కావేరీనదికి 15 మైళ్ళ దూరంలో 8 ఆనకట్టలు నిర్మించారు. 
న్నది కిరు వెప్పులా వీట్‌ పారించడం చూచాడు. “తంజావూరు అనకెట్దనూ, దానికి నమీపంతో 
మన్న కావేరీ అవకట్టను నేను చూచాను. కావేరీనదీ జలాలను దానికి సమీపంలోనున్న కాజ 


రోన్‌ వదీఐలాన్ని న్మకమ పద్దతిలో వినియోగంలోకి తీనుకరావడంవల్ల ఆ (ప్రాంతమంతా 
నశ్యక్యామరి మైనదని పేర్గాంచినది, .. 
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“కృోషకు ఆనకట్ట నిర్మించి, ఆ [పాంతాలకిన్నింటికీ నీళ్ళు (వవహింవజే స్తే తంజా 
లజ టి 
పూకు మొదలగు (పైదెశా అలాగా యిక్కడగూడా 2 కార్లు పుటలుపండించే అవకాశం వుం 


టుంది,” టిని (వోశారు, ఈ ఆనక ట్రవల్ల గలిగే (ప్రయోజనాలను కాటన్‌ పదేనదే [(వళభుత్వ 
దృష్టి కి తెచ్చాడు, 


1818 సంవల్సంంలో ఆనకట్ట పథకాన్ని పరిశీలించేందుణు కాటన్‌ వియమించ 
బడినాము. అప్పటికే ఆయన గోదావరినడికి ఆనకట్టను నిర్మి సన్న మహాకార్యంలో విమగ్నుడై 
యి.న్నాడు. కేఫైన్‌ లేక్‌ తయారుచేసిన కష్ట ఆనంట్ట పవకమును పరిశీలించి రూపొందించాడు. 
ఎబ్లకేంతు [పభుత్వ కంపెనీ డెకెల దీని నంగీకిరించారు. ఆనకట్లకు 71,2ల. రూ. కాలువ 

ea చ= టగా ద 
పనులకు, వరదగట్లరు నురో 8 ల, రూ. మంజూరుచేళారు. ఇది 1849లో జరిగింది. కౌని 
1802 దాకా ఈ నిర్మాణం చురుకుగా మొదలుపెట్టవేదు, కెప్టెన్‌ చాగ్లెన్‌ ఓర్‌ ఆనే ఇంబినీరు 
చార్జీ తీసుకొన్న తదనంతరం వసులు దాగా రొనసాగశఎ. కాటన్‌తోపాటు ఈ ఓర్‌ కృష్ట 
అఆ" కొట్ట నిర్మాణంలో చేనీన నేవ చాలా (వళ లసిసియ మైనది, (1858 నుండి 8 ఏండ్తు ఈయన 
రాజధాని ఛిఫ్‌యంజనీరుగా పనిచెళాడు 1855 నాటికి ఈ ఆనక ట్ట నిర్మాణం పూర్తిఆయింది. 
18908 లో ఆనకట్ట దిగువన శైలువంతెన వేనేందుకు 40 లక్షల రూపాయలపైన ఖర్భు 
అయింది. “కృష ఆసకట్ట నిర్మాణంలో రాళ్ళుకొ నుందు రోజు కూలీ రెంగుఆణాలు అనీ 


నెలజీత మైతే 4 రూపాయలని, ఇది ఎంతోగిరాకీ కేటి” అనాడు ఓరొదొర (వాకాడు. 


ఈ కొట్టడం 14 అడుగుల వత్తైన రాతిగోడ, నీటి ప్రవాహదళలోను, దానికి విరుద్ధ 
దశలోను గేటులు, వరదగట్టులు వేయబడీనాయి. కౌలుపలద్వారా నీరు పారించేవారు. కృష్ణా 
డెల్టాలో శ లజిల 80 వేల ఏకరాలభూమి సాగుకిందకో శకెచ్చుటక ఈ ఆనకట్ట ఉద్దేశించ 
ఐడింది. 


క 


82) 


ఆయకశ టు ల్‌ 
లి! 


భా 


అనికట్ర కిగ్గనయేడు దీనికింద స్నాగ్రెనభూమి 18 వేల ఎకరాలు మాతమే 
మరుసటిఏడు 76 చేలకు రిగింది. 1898 లో అన: ట్లఎర్తును క అడుగులు పెంచారు. 
తర్వాత దానిని రీనివేని, 8 అడుగుల ఎత్తుగల ఆటోమాటిక్‌ షట్టర్లమ అమర్చారు, 
1814 సంవత్సరానికి దాదాపు లక్షల 50 వేల ఎకరాలకు ఆయకట్టు పెరెగింది, 1824-25 
సంవత్సరాలలో శి అడుగుల షట్టర్ణవ్థానంలో 6 అనుగురివి ఏర్పాటుచేశారు. అవ్పటినుండి 


ఆయకి టు (క్రమేణా జరుగుతూ 11, అజం 381 వేలదాకా ఆయింది, 
రు 
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ఈ ఎత్తుగల షట్ల్షను ఆ మర్చిసినాటినుండి అనక ట్ట దెబ్బతింటూ వుండటం, దిగువ 
భాగంలో నదీగర్భం చెడిపోవటం తటస్టించింది. వ్‌నిని పరీక్షి నే నిటిమట్టం అధికం గావటం 
మూలంగా, సెరిగేవ త్రిడిని తట్టుకోడానికి ఈ కొట్టడం తగినంత బలంగా లేదని యింజనీర్లు 
గమనించారు. 


తాత్కాలిక మరమ్మతులు చాలవనీ, కాళ పతచర్యాగా ఈ ప్రాంతంలో రెగ్యు లేటరును 
కిద్దవలనినఅవసరాన్ని 1939లో విజయవాడ నూపరెండెంటు ఇంజనీరుగానున్న 
శీ యల్‌, వెంకి టకృష్ణయ్యర్‌ (గ్రహించారు, 1042లో దీనినిర్మా డానికి 64 లక్షల రూపాయలతో 
ఒకి పధక మును పిభుత్యానికి సమర్చించాప, కానీ (పపండ యుద్దికారణంతో (వభుత్యం దీని 
నేమీ అవ్నట్లో పట్టించుకోలేదు. యుద్ధకారణంతో చారేజీపథరం మూల పడిపోయింది. 


అనంతరంగూడా తగినంత శ్రద్ధ వహించలేదు. 
నా మ ఇ ఆటీ టె అట 
1952 దుళద్యషకరనంఘటన 
(ce) 


1032 మే నెలలో కృష్ణా నదికి ఉద్ద్యతంగా వరద రావటంబరిగిఠది. విజయవాడ 
ప్రాంతంలో సాధారణంగా ఎండకాలంలో 110-118 దాకాగూడా ఊష్షో (గతి వుంటున్న పరిస్థి 
తిలో, ఆందరినీ ఆళ్చర్యం గొల్బేటల్లుగా ప్రతి ౪ నిమషములకు ఒకి ఆడుగు చొప్పున సీరు 
పెరుగుతూ వచ్చి అనకట్రపైగా 15 అ, ఎత్తు నీవ ప్రవహించి అనశట్ద గోడ పడిపోయింది. 
§.15 అ, లోతున 100.200 అ, వొడవున 13-16 అడుగుల వెడల్పున అనకట్టకు 
1! చోట వెద గండు పడిపోయినవి. ఆనకట యావితు వాగా దెబ్బతిన్నది. హ్వల్పకాలంలో 

ఛా a a టు నీ 
తీవకిషి చేవీ అనకిట్ట గండ్లను 40 లక్షల రూపాయలు ఖర్చుచేసి ఎలాగో పూడ్చగలిగారు. 
ఈ గంట్లు పూడ్చుటలో నిమగ్నులై రాత్రింబవళ్ళు పనిచేసిన నూపరింటెండెంటు (శ్రీ వేపా 
కష్టమూ ర్తి, ఎగ్జిక్యూటివు ఇంజనీరు శీ ధర్మవరం కృష్ణమాచార్యులు, చాన్‌, శీతారామయ్య 
మరి ముగ్గును అస్క_ర్లు, మేస్త్రీలు పడవ్యనమాదానికి గురియై తమ అనువులు కోల్పోయినారు. 
కీర్తి శేషులైన వీరు కృష్ణా డెల్హాప్రజలకు మరువజాలనివారు. మంచి ఉద్యోగులుగా, తమ 
దాధ్యతావర్యహణంలో వారి [పాణాలర్చించారు. ఈ (ప్రమాద ఆనంతరం 1085 నుండి 
ఆతోతనలలోనే ఉండిపోయిన రెగ్యులేటరు రోడ్లు ిడ్లి ప్రాధాన్యత హెచ్చి కార్యరూపం 
చి ద 

ధరించింది. విచారంణపంఘంయొక్క నిఫార్సులను పురస్కరించుకొని, [కొత్త భారేజీ నిర్మా 
కణానికి వూమకొన్నారు. 


నూతన ఆంధ పభుత్వం తల పెట్టిన పెథికొరితో యిది మొట్టమొదటిది. ఈ కృష్ణా 
బారేజి నిర్మాణానికి 1958 డిళందిరులో (ప్రథమ అం(ధ్రరాష్ట ముఖ్యమంత్రి ళీ టంగుటూరు 
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[వకాళంగారు [ప్రారంభోత్సవం గావించాతు. ఆయన సాహసాని కిదొర తార్కాణం. గవర్న 
మెంటు మంజూరు లేకున్నా ఈ చారేజీ నిర్మా ణావళ్యకతను గు ర్తించిన _పకాశంగారు, ముందు 
వని (పపారంభించి తర్వాత మంజూరు చేయించుకొన్నారు. “ఇందుచేత నే వారీ కృషి చిహ్నంగా 
దీనికి (ప్రకాశం చారేజి అని నామకరణం చేయబడినది. 


(పకాళశంబారేజి 


ఈ కృష్ణా చారేజి పొడప్పు $715 ఆజుగులు. నదీగక్భం'పై 20 అడుగుల మట్టం 
దాకా నీటిని ఆపగల్లుతుంది, నలభై ఆడుగుల ఎడంలో 70 తూములున్నవి. నీటిని కాలువ 
ల్లోకి మళ్లీ ౦చేందుకు వీలుగా 12 అడుగుల తలుపులున్నవి. ఇదివరకు ఆనకట్ట పై 8 అడుగుల 
నీటిని మాత్రమే వంవించవచ్చును, ఇకముందు 18 ఆశుగుల నీరును వంపింత వీలుంటుంది. 


వంతెనపైన రోడ్డు వెడల్పు 24 ఆదుగులు, దాటసారల సౌకర్యాసీకి రోడ్డుకు 
రెండు వెప్పులా 5 ఆడుగుల కాలిడాటలున్నదవి, ఈ నిర్మాణానికి 10 వేల టన్నుల ఉక్కు 
50 వేల దిన్నుల సిమ్మెంటు వినియోగమైనది, 


పాతదిడిపోయిన శతాద్దింనాటి కృష్ణ ఆనఃట్టకు బదులు ఆధునాతనయున (ప్రకాశం 
వారేజీ.రోడ్లు బిడి” నెలకొల్చుకోటం జరిగింది, 
a జె 


వ 


కృష్ణా దారేజీవద్ద నదీప్రవాహ గమనం 11.8 రకల క్యూవెక్ళు. లుంటుంది, 
నంగల్‌వంటిచోట ఏటి పొడుగునా పని సాగించవచ్చు, కావి కృిష్షలో ఏడాదికి 6 నెలలు 
తప్ప, వీలుకౌదు. కౌఫర్‌ డాదు ఏర్పాటు, పనులు కష్టశరమైనా, కొన్ని చిక్కులను 
ఎదుర్కొన్నా రికార్డుకాలంలో పూర్తి చేయటం జరిగింది. 


పాత ఆనకట్టనే పూర్తిగా మరమ్మతులు చేయించాలంటే ! కోటి $0 లకల రూ. 
ఆవృతుందని ఆంచానావేశారు. కృష్ణానదిపె రోర్టుటిడ్డికి రూ 80 లక్షలు అదివరశే 
మంజారై యున్నది. జీర్ణమైన ఆనకట్టకు ఏవో కాత్కాలిక మరమ్మతులు చేయడంకంటే 
క కోట 20 లక్షల రూ. వెచ్చించి కొ త్తరోయు రెగ్యులేటరు (బ్రిడ్జి విర్మించాలని తొలి ఆంధ్ర 
వ్రళుత్వం నిశ్నయించింది, 


ప్రయోజనాలు 


నీనివలన ఈ ముఖ్య లాభాలు గలుగుత వి, 


వీలుంటున్న ది. క్ష 


2. రెండవది. (శస్తుతం ఆనకటపె 8 అడుగుల నీటిమటం వుంచినచోగాని, అద 

uu.) డు యు శ 
నప్పు ఆయకట్టుకు వీలులేదు. కాని తలుపులు ఎత్తు ఉంచుటకు వీలు కేనందు" 2 
వృధాగా సము ద్రంపారౌకున్నది. ఇలా వ్యర్హఎకాటండా 8 అదుగుల శలుపులు గల శారేశ్షీ 


అన ఆదనంగా మరొక లక్ష ఎకరమయుల భూమి సాగులోనికి రీసుకరావచ్చును, 


రీ. ఈ (బిజ్టివలన “"పంటూరునుంచి ఇవతలఅధాగానికి, విజయవాదగుంచి అవరల 
భాగానికి చక్కాటి రోం రవాణా సౌపి ర్యం తిలిగెంది, రగ్యు లటరును పక్కా టిడితో కలవటం 
వల్ల మద్రాసు-కలకతా రోడు జాతీయ రహదారికి (ట్రంకు రో. చక్కాటి నాట ఏరడింది, 
గ ~~ (a a య) 
దారేజీపైన ల అడుగులు వెడల్చుగల రోకు వేయటం జరిగింది, 


ఇలా గుంటూరు-విజయవాడ (ప్రాంతాలు పారిశ్రామిక కేంద్రాలుగా ఆంధ చేళం నదుమ 
గొప్ప పటణాలుగా అభివృద్ది ఆగుటకు ఏపెలకాలం ఆననర పడదారాల రవాణాలే, (పయాణా 
| ఠి ae) (అ 
నిక్‌ మంచి సౌకర్యం దీనివల్ల ఏర్పడుతుంది. 


బారేణీ నిర్మాణం 1954 మార్చిలో (ప్రారంభించబడింది. 1938 కల్లా పూర్తి కాగల 
దని ఆమకొన్నారు. కాని 1957 డినంపరుకిల్లా పూ ర్తిగావించామ, “గల్‌, దుర్గాపూర్‌, 
హరిక. మయూరాక్షి మొదలగు డా 3టీలతో పోలిస్తే రృష్టా దారేజీ పొడుగైన దేగాళ, తక్కున 
ఖ్రిర్చులో, అనుకున్న అంచనాకంటే త్వరగా పూరిచేయబడింది. 


ఈ దారేజీ నిర్మాణాన్ని ప్రళంనించుతూ డీ) ణి, యల్‌. నందా, (ఫక టనలిచ్చారు. 
అవ్బటి జలవిద్యుత్‌ శాఖా మంత్రి శ యస్‌, కె, పాటిల్‌ పార్లమెంటులో ఇలా ఆన్నారు! 


“Krishna Barrage has been constructed at 
the cheapest and most economically possible 
basis. When it is completed you will find that 
it will give us more per rupee Than any other 
Dam That will come up in the Country” 


S. K. PATIL. 
Speech in Prliamen 
1-1-1957 


కృ ముఖద్వారం 





41 
కృష్ణ ఆయకట్టు స్కీములు 


ఈ [ప్రకొళం దారేజి నిర్మాణంవల్ల 1 లక్ష ఎకరములు ఆదనంగా సాగౌకుందని 185 
బ్లారులు చేశారు, 1058-68లో కేంద్ర (పభుత్వం 5 అళలరూపాయలు అప్పుగా మంజూరు 
చేయటంతో మరి 47 బ్లాకులు చేర్చారు. 108 బ్లాకులలో పనిచేయుటకు హూమకొన్నారు. 
క్రమేణా 1లక్ష ఎకరాలకు అదనంగా నీరందించటకు వధకాలువేశాప, 


ఈ బారేజీనిర్మాణం పూర్చిఅయిన మొదటిరోజుల్లోనే సాధారణ ఆంచనానుజల్లి (ప్రతీ 


రోజు ఈబ్రిడ్డిీమీదుగా 498 లారీలు, 88 మోటిర్లు బస్సులు, 227 టాక్సీకార్లు, 280 తదితర 
ములైనబండు, రికెలు మొదలగువాహనాలు (ప్రయాణం చేస్తున్నట్లు లెక్కకట్టినారు. దీవివిబట్టీ 
(క మేణు ఇంకెంతగా రవాణా అగివృద్ది అవుతుందో గమనించవచ్చును, 


కృష్ణ పె జరిగిన [ప్రాజెకు నలపరిశీలనలు 
“pe అ ఢి 
కృష్ణానదిపై ఆకువగు (వచేశాల్లో ప్రాణెక్షులు కట్టుటకు ఆనేక పరిశీలనలు జరిగినవి, 
ae) అ కు 


1906 సం॥లో వల్నాశు తాలూకా దైదవద్ద (ప్రాజెక్టును కట్టవచ్చువని (శ్రీ శ్రీ రడ 
సూచించారు. 1801 నుండి 1908 వరకు ఆనేక పరిగీరినలు జరిసి, “పులిచింత” (ప్రాజెక్టు 
అనుపగు స్థలమని కల్నల్‌ ఎల్లీస్‌ సూచించారు. దీనినే జటపల్లి (ప్రాజెక్టు అనీ, దిగువ కృష్ణా రిజ 
ర్వాయరు పిలుస్తున్నారు. ఈ ప్పలిచింత రింర్వాయరును గురించి 2 వేల కావు వైజుల పవ 
రొలు తయారుచేనినారు, ఈ 'పెనదహర్‌ంచిన 2 (ప్రాజెక్టుల్మకింద 55 లక్షల ఎకరములు పొగౌ 
టకు వీలున్నదని (శ్రీ ఆరోగ్యస్వామి మొదలియార్‌ గారు 5-180_1040 లో (వ్రాశారు. 


కృష్టా-సంగ మేశ్వర జలాశ యనిర్మాణముమగూర్భి 1882 మంచి ఆలోచనలు 
జరుగుతూ వచ్చినవి. దీనిచే నిర్రేశ్యారం ఆని నేడు పిలుస్తున్నాము, (ప్రభుత్వం £825 వంజకో 
వ్యవసాయాభివృద్ధి కమిటీని యిందు నిమిత్తమై రిపోర్టుచేయుటకు వియమించింది. వారి వివే 
దిక ఆందినతదుసశి మైో(ద్రాదాద్‌ (ప్రభుత్యములో ఒడంబడిక కుదరలేదని ఆవ్సల్లో దానిని 
నిలిసివేసినారు. 


నందికొండ (ప్రాజెక్టుగుగూర్చి 1910 సం॥లో “న్మిత్‌? పరిశీలన చేశారు, 1814 
సం॥లో పృనరాలోచనకు వచ్చింది, 1888 సం॥లో దీవి సాధారణ సర్వే వ గెరా జరిగివవి, 
1950 సంవత్సరమునుంచీ దీని (ప్రాధాన్యతను గుర్తించి, సాంకేతిక కమిటీ సూచవలతో 
19535 సం॥లో కేంద (ప్రణాళికొసంఘం, నందికొండ (ప్రాజెక్టును ద్వితీయ ప్రణాశికలో వేయ 
టకు అనుమతించింది. మధ్యాం(ధ్రనంళా సవ్యశ్యామలం జేయు యీ ప్రాజెక్టు నవినేడు సాగు 
చున్నది, 


"కష, గోదావరీ నిదులు 3ండగింటీలోను చేని తె ముందుగా (సొజెస్టు నిర్మించాలనే 
ఐం 

సమస్య ' వుత్సన్నమైనధి. దీర్టంగా చర్చలు కొనసాగినమీదట, “ముందు కృష్ణపైనే” అనే 
నిర్ణయం జరిగింది. ఈ నిర్ణయము గు పురస్కరించుకొనే “కృష్ణపో భారీ పాజెక్సుకోనం 


40 కోట రూపాయలను ప (సథమ పంచవర (ప్రణాళిక (పతే క్ర్‌ంచింది. కాని కృొష్షపె ఏ (పాజెక్ట 
జా కా క 


ఎక్కడ కట్టాల నే విషయం చ ర్పిసీయాంక మైనది. ఇందు చేతనే (పథమ పంచవర్ష (నణాళిక లో 
“కృష్ణ ప్రాజెప్టి ప్రక్కన ఒకి = (గీత) దూతం వుంచి, సండేహాస్సదంగా వదలి పెట్టారు. 
దీనిపైగూడా భిన్నాఖ్నిపాయాలు వెలునడ:ట మూలంగా, కృష్షజలాల సగ్వినియోగ విషయంలో 
ఒక నిర్ణయానికి రావడానికి వీలుగా స్లానింగ్‌ కమీషన్‌ _బోస్తాళ్ళ (మిటీని నియమించింది, 
(పత్యేక నిపుణులతో కూడిన నిష్ఫాక్షీకుళై న ఆ కమీషన్‌ వాద రన్న్యకాజు పరిశీలించి సమ 
(గంగా తెలుసుకున్న మీదటనే “ముందు నందికొండ” (పాఠరంధివాలని తమ నివేదికలో 
(వ్రాశారు. దాని ననుసరించే నే డీ ప్రాజెక్టు సని సాగుతున్నది, వారి నిష్పాక్షిక పరిశీలనలు 
నిర్ణయాలు, కృష్ణా లోయవానుల (ప్రజాధి పాయతున కక గుణ్యంగా వున్నవి. వారందులకు 
అభివందనీయులు. 


ఆంధ జీవితంలోని ఒక మహోజ్వల ఘట్టం నందికొండ నిర్మాణం. యావ 
దాంధ్ర జాతి దీనికై వువ్విజ్లారిండి. (ప్రపంచంలోనే వృుత్తమోత్తమ (ప్రాజెక్టులలో నంది 
కొండ ఒకటిగా ఎన్నదగినది. సాంకేతిక నిష్పుణులందరిచేతను బహుముఖంగా కొనియాడ 
ఐడీనది, 


ఎత్తాటి నల్లరాతి కొండల మధ్య, సహాజ నీద్దమైన లోయలు కలిగివున్న విచ్చిట. 
నాగార్జున పాగర్‌ నిర్మా ఇవధకం పూ ర్తిఆయి, కృష్ణానదీజలాలు (వపవహించిననాడు, తరచు 
కరువు కాటకాలకు నిలయమెతున్న పేద పొలాల్లో ఖంగారు పంటలు పండించబడుతోయి. 
నండికొండ, నిజంగా మధ్యాంధ పాలిటి బంగారుకొండ, 


ఈ (వాజెక్టు వివరాలు తెలుకొనేముందు, (ప్రాజెక్టు నిర్ణయంలో ని లా ఘట్టాలను 
ఒకిండ్‌ వరికిరశడం అవనరం. 
™ : జట్‌ ళో ణీ 
(ప్రధాన ఘట్టాలు 


11 సంవత్సర [పాంతంలో నవాబు ఆలీనవావ్‌ టంగు హైదరాబాద్‌ ఛీప్‌ యింజ 
సీళుగా వుందేవాడు. కృష్ణ నీటి వనరుల పరిశోధనలు గావించారు మొదట నాగార్జున 


ఓ) 
ac) 


కొండకు పైగా ఏలేశ్వకంవద్ద దాము కడితే మంచిదనుకున్నార. కాని కాల్వల సమస్య క్ష 
తిరమెంగి. 
చయ్‌ 


1930 సంవత్సరంలో రాయచూరు ౬ జిల్లా, లింగిసూరు తాలూకౌ కి మలదిన్నెవద్ద 
కటాలనీ మరొక వరికీలన చేశారు, తర్వాత నల్లగొండజిల్లా నందికొండవద నున్న నేటి 
4 (ne గొ ణు 
స్థలం అనువుగా వుంటుందని నిశ్చాయించుకున్నారు. ఆస్పట్లో సూపరెండెంటింగు యింజినీ 
తాను శ్రీ గోపాలన్‌, పాపయ్య, దలాల్‌, బిఫరాల,' ఆతీయుద్దీన్‌ గార్లు రు వెంకి టకృిష్టయ్యరు 
గారితో కలిని నేటి నందికొండ డాము స్టలం (ప్రధమంగా సందర్శించారు. 1989 సం॥ లో 
దీని (ప్రాధమిక సర్వేలు పూర్తి అయినవి. 


1951 Son జాల లో ఢిల్లిలో క పట్‌ విభజిన విషయంలో ఒక ఆంత రాష్టీ య 
నమా'వేళం జరిగింది, ప్లానింగ్‌ ౬ షన్‌ సమమైన రాష్ట్రాల మధ్య ఒక ఆంగీకారం 


కుదిరింది, 


మృదాసు (ప్రభుత్వం కిటినీరానందున, హైదర్గా 

మను | క 
న్న కీ శే. వాపయ్యగారు ఒక నివేదికను నిద్ధంచేశారు. హైదరా 
బాద్‌ ప్లానింగ్‌ = మిషన్‌ డీనిని అంగీకరించింది. వేటు (సధమ పంచవర్ష (సణాళికల్లో 
వుదహరించి 105253 బడెట్తుతో 116 లక్షల రూపాయం ౦జూర్తు ది 
గూడా. గె 


+ 
| 


ద్వినియోగము3 క్త సూచనలు చేయుటకు కేంద (ప్రభుత్వం : 4962 
.విద్రివరిలో ఫోస్తా అధ్యజగా మోడిరాం, గాబ్టగాష్డ, సభ్యులుగా ఒక సెక్నికిలు కమీషన్‌ మే 
నియమించింది. వారు 24_2-52 దూచెక్త మీదుగా చాము స్థలమును చూచారు. నంచికొండకే 
(ట్రధమ స్టానిమిచ్చిన ఖోస్తా నివేదికను ఎవందకులో ప్రచురించడం జరిగింది. 1658 నాటికి 


కృవాజిలాల సడి 
Cans] 


కాల్వల పరిళలనలు పూసర్తిగాటిం 7 Fo షో 


1954 సం॥ అక శ సబలో ఆంధ్రరాష్ట్రం ఏర్పడిన తదివంతంం ఆంధ హైదరా 
బాట్‌ రాష్ట) ప్రభుత్వాలు కేం దానికి జాయింటు నివేదికను సమర్పించి _ది. సూలంగా (ప్రధాన 
సెమస్యంన్నింటి పెన హ్‌ ద్రీవాంగేకారాని3 పచ్చనే యా ఎమ్మెష్‌ నీ వేదిక వ! _ 'షాముఖ్య 
మైనది. 


1055 _ఫ్మిబవరి శీ4 న తదీన ప్లానింగ్‌ కమీషన్‌, నందికొండ (పఫేమదశను 
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(పారంధభించడానికి అనుమతించింది. (ప్రాజెష్ట నిర్వహణకు ఒక జాయింటు బోర్డు నేర్చర 
చిందీ. నందికొండకు ఆచార్య నాగాద్టును నిపేం “నాగొట్టనసాగర్‌” అని నామకరణం 


చేశారు, 


1855 డిశంబరు 10 వ తేదీ భారత (ప్రధాని బవహర్‌లాలు నెహ్ఫూ “నాగార్జున 

సాగర్‌” శంఖుస్థాపనామహోత్చ్సనం జరిపారు, 
ఆంధ [పజల నిర్విరామ కృషి 

ఆత్యంత (ప్రయోజనకర మైనటు వంటి నందికొండ ప్రాజెక్టుకు కూడా అనేక అవరో 
ధాలు ఎదుర్కొన్నవని గత చరితను పరి+లిన్తే చోధపడుతుంది. కృష్ణా లోయవాసులత ఎక్కు 
వగా ఉపయోగపడే నందికొండ, పులిచింత, నిద్దేళ కరం మున్నగు ప్రాజెక్టుల నువదలి “కృష్టా 
పెన్నార్‌" పేరుతో కృష్ణ నదీ జలాలను మ(ద్రాను, చంగల్‌ సట్టు జిల్లాలదాకా దక్షిణాదికి తర 
లించే (ప్రయత్నాలు చేయడం జరిగింది. ఇది ముఖ్యంగా 7 ఉమ్మడి మడాను రాష్ట్రంలో ఎదు 
రైన (వ్రతిజంధకం, తీవతరమైన అంధ్ర పజల అఆందోళనానంకరం, లోపభూయిష్టమైన 
కృష్ణా పెన్నార్‌ ను (తోనీపుచ్చి, (పజానుగుణ్యంగా మొదటి దళలో నందికొండను, దరిమిలా 
నీద్టేశ్వరం, పులిచింతలను నిర్మాణం చేయాలని ఖోస్తా కమీషన్‌ సిఫార్సులు చేనీంది. ఈ 
[పళిపాదనలను విమర్శిస్తూ ఆనాటి మ(ద్రాస్తు గవర్న మెంటు కేంద్రానికి ఇలా (వానింది, 


“గుంటూరు, నెల్లూరు ప్రాంరాలు పూర్తిగా కృష్ణా దేనిన్‌ లో లేవు, గుంటూరు'మెపు 
ఆంత చిక్కేమీలేదు. కోరణం వారు నిలువైన పుగాకును పండిస్తున్నారు. అదీగాక గుంటూరు 
"జిల్లాలో చాలా భాగం కష్ణా డెల్డా సాగుకిందవుంది. కనుక కొత్త (పాజెక్టు క్షొామాస్‌కి గురి 
అభ్యు ద క్తి మండలాలకు ముందుగా వృవయోగించ?లి.” ఇదీ ఆనాటి (పభుత్వ వెఖరి. 
కృష్ణా పెన్నార్‌ రూపొందించిన విధం పెఠిశీలించితే, రాయలసీమకు హెచ్చు ఉపయోగం లేక 
పోగా కడప, కర్నూలు ప్రాంతాలు నీటి మునళకు మాత్రం గురియైతున్నవి. కోట్ల రూపాయల 
ఆధిక వ్యయంతో మిట్టకొండల వద్ద కొండకు సౌరంగం [తవ్వి దక్షిణానికి తరలించేందుకు 
రాయలసీమను సాకుగా ముందుకు తెచ్చారు, రాయలనీమ వారికి_మధ్యాం(ధ్ర (ప్రజలకు మధ్య 
బేదాఖ్నిపాయాలను హెచ్చు జేయడానికి (ప్రయత్నించారు. 


ఒక్కసారి నందికొండ మాపునుచూ స్తే కుడికాల్వ గుంటూరు నెల్లూట మెట్టి 
[పాంతాలకు, కొన్ని కర్నూలు భూములకు గూడా ఉపయోగపడుతుందనీ ఎడమ కాల్వ నంది 
గామ నల్లగొండ జిల్లా, పశ్చిమ గోదావరి మెట్ట తాలూకౌాలకు, (ప్రధానంగా క్షమ (ప్రాంతాలకే 
వఫీ స్పష్టవడుతుంది. కొందరు ప్రాంతీయ దురహంకారాన్ని, వీకోదరుల మధ్య వై షమ్యాలను. 


45 


రేకె త్తించజూచినా, యానదాం([ధ (ప్రబల జాతీయ వాంఛముందు ఆవాదనలు నిసన్సారమై 
పోయినవి. నందికొండ బోటి విశిషమైన ప్రాజెక్టుకు సాంకేతికంగా ఏ అభ్యంతరం చెప్ప 
జాలక, ఖోస్లా కమిటీ యొక్క (ప్రతివాదనలకు తలొగ్గక తప్పలేదు. 


కొన్నాళ్లు పురావస్తు శాభాధికార్ల వ్యతిరేకత గూడా కొంత పని చేవింది, అమరావతీ 
నాగార్జున శిల్ప సాంప్రదాయం ఆశియాలోని వివిధ కళల మీద ఎంతో (ప్రభావం కల్లించిందవీ, 
అట్టి నాగార్జున శిలాఖండాలు సందికొండి (పాజెస్టై పిల్ల జలాశయంలో మునిగిపోతే, ప్రపంచ 
బౌద్దులంతా (పతికాలించుతాంసీ విమర్శనలు సాగించారు. ఈ కారణంతో ఈ బృహత్తర 
(పాజెష్ట నిర్మాణం ఆసరాదసీ, అవస రాన్నిబిట్లి ఎత్తైన చోటి, ఆస్థల (ప్రాధాన్యత పోకుండా 
మ్యూజియంలో నుంచవచ్చుననీ, (పళిద్ద చరిత కారులు, ఛిర్చకారులతో సహా వివిధ దేశాల 
అనుభవాలు వివరించారు. ఫలితంగా , కేంద పురావస్తు శాఖ డె రుక్టరు, కేంద జల విద్యుత్‌ 
సంఘ డైరెక్టరు మున్నగు ఉన్నతాధికారు వచ్చి స్యయంగా చూచి _ప్రక్కసున్న ఎతాటి కొండ 


సెళిల్బ కళాఎండాలను భ(ద్రపరచవచ్చునసీ అంగీకి రించారు. 


ఈ నందికొండ ప్రావెప్టు నిర్మాణాన్ని గూర్చి ఆంధ శాసన సభలోను, పార్లమెం 
టులోన్సు ఆంధ్ర (ప్రజలు, (పేజా (ప్రతినిధులు అత్యంత జాగరూకత కమపరిచారు. వ్యత్రికలు 
అంధ (ప్రజల అభిమతాన్ని (పెతివించించినివి. అంధులు ఆనేక ఆటంకాలను అధిగమించి 
(విహాండమైన (ప్రజోద్యమాన్న నిక్మించి గవర్నరు |త్రివేదీ కాలంలో ఎట్ట కేలకు నందికొండను 
సాధించుకోగలిగాడు, ఈనాటి నాగారిన సాగర్‌ ఆయి'దేండ ఆంధ [ప్రజల న్‌ర్విరామ కషి 

జ య 
ఫలితం, 


(పొజెక్టు వివరాలు 
టబ 


డాము నదికి ప్పనాదినుంచి 872 అదుగుల ఎత్తున వుంటుంది రొండుకు 
10,47,000 క్యూబిక్‌ అడుగుల నీటిని పంపగల శ క్తివుండి, 1880 అడుగుల పొడవుగల 
“స్పిల్వే” ను కిలిగియుంటుంది. చీనికి యిర్నువైపుల. 2020 ఆ. పొడుగున ఆదనప్పు నీరు 
పోకుండా ఆపేటట్లుంది. దీని వరుసన 2 వైపుల కంపోజిట్‌ డాములు ఏర్పాటు చేయబడ 
తాయి. 'హెదరాదాద్‌ వెప్ప1740 అ., ఆంధవైప్సన $220 అ. కంపోజిట్‌ డాములుంటవి. దీప్‌ 
వరుసనే 6220 ఆ. పొదుగు 85 అడుగుల ఎత్తుగల మట్టిడాము వృంటుంది. మెత్తం యో 
డాముయొక్కి. పొడుగు 15 100 అముగులు లేక సుమారు శి మైళ్ల పర్యంతం వుంటుంది. 


రిబర్వాయడనుంచి కుడి ఎడమవెపుల గూడా 496.00 లెవెల్‌లో కాలువలు తీయ 
బడుతవి. ఎడమవైపు కాల్వ వెకండుకు 11,000 క్యూవిక్‌ ఆ. (_పవాహవేడం గలిగి 
వుంటుంది. ఈ కాల్వ మిర్యాలగూడెం, హుజూర్‌నగర్‌, ఇల్లెందు, ఇమ్మం, శతాలూకౌలు, 


అదనంగా ఆంధ ప్రాంతంలోని నందిగామ తాలూకాగుండా పాొరుతుఎది. దీని పొడుగు 140 
మెళు. 
న 


గంగీకొండ (ప్రాత 
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లె 


(జిల్లా తాలూకౌలవారీగా, అంకెలు) 
గ 


సీరియల్‌ నెం, జిల్లా 
(౧ ౮) 
lf, గుంటూరుదిల్లా 
2, 1» 
ర్ట 13 
4, UO) 
ఫ్‌, 5 
గి రిర్నూలు 
7 నెల్లూరు 
8. "3 
§, si 
10. స 
ll, అ 
12, 93 


కుడిపక్క. ర్రోల్రం 


తాలూకా 


(3) 


సలా? ఏఏ 
Ue DP 


ద. వలా 


స తెనస 
(ar) Cag) 
నం ఎరావుపే 
వినుకొండ 

ఒంగోలు 


మొతం 
అజా 
సూర్కొాపునం 


దర్చి, కొచ్చెర్లకోట 
ఫొదీలి 
కొనిగిరి 
ఉడయగిరీ 
కందుకూరు 
ఆత్మకూరు 
మొత్తం 


Grand Total 


జనాల అందాలు. అతా ాజాలా.. ౨ 


స వ్‌ 
(కిం సొాధ్యమైనంతవరరు సాగు అయ్యే భూనిన్ల 


రము 


ణి 





మెట్ట మాగాని మొత్తం 
(రసకరాలు) (యకరాలు) (యకరాలు) 
(౧ @ 0 
158089 044 287183 
158803 70032 00? 
1iRa251 01120 279717 
1453019 72722 218488 
89915 4402 104020 
“720810 001000 1001721 
5891 2945 $898 
100738 50368 1010090 
59818 — 29807 80110 
71104 95552 108000, 
[7171 6586 275? 
811127 10004 81806001 
00001 40001 140052 
550649 279826 00470 
1295859 047020 1040088 


(పా జెక్టు 


నాగార్జున సాగర్‌ 





వ్‌ Keer 


నాగార్జున సాగర్‌ శంఖుస్తావనా మహోత్సవం 10-12-1955 





శ్రీ జవహార్‌ లాల్‌ నెహూ, గవర్నరు (తి వేది, క్షక్షా వెంక (కావు, గోపాలరెడ్డి, 
బూరుల రామకృషరావు, సంజీవరెడి, కె. చంద్రమౌళి, 
"టి. (>= G 
లచ్చన్న, రఘురామయ్య (ప్రభృతులు 


ఖో స్తా కమీషన్‌ 


a= 





కృష్ణావదీ జలాల నద్వినియోగ సమస్యపై 1952లో నియమించబడిన సాంకేతిక 


 ్రవీణుల కమీషన్‌ (శ్రీ భోస్తా. మోతీరాం గారు గారు 


శీ 


నాగార్జున సాగర్‌ కాల్వలు-వాటి ఉపయోగాలు: మొత్తం ఆహార ధాన్యాల టా. 








మొదటి దళ 
మెళ్ళలో లుక్‌ రాలు లకలటో iss 
వాడవు కోటలో 
మొదటి వంట | రెండవ పంట ల్‌ 
(1 నాగార్జున సాగర్‌ 140 8.7 sui 23.00 నోగారున సాగర్‌ ఆం ఖాన నాన LLL nL 
కుడి (ప్రక్కన కాల్వ | వకు కాల్వ 14.71 
పులిచింతల ద్గొక్‌ తో ప్పలిచింళల 
నహా 2 లక్షల ఎక కాల్వ 2.00 
రాలు 1/8 మాగాని! శావలి 1.10 
2/8 మెట్ట. 'కనుపూరు 0.78 
18.59 
నాగార్జున సాగర్‌ 
(2) నాగార్జున సాగర్‌ 108 7? ఎడమ పకి. కాల్వ 
ఎడమి (పక్క కాల్వ ఆంధ ఆయ సళ 20.08 హైదరాబాద్‌ ; ఆంధ 
కట్టుతో సహో 1/8 మాగాని, 2/8 
మెట్ట కృష్ణా డల్లా 
(8) కృష్ణా డెల్లా. 1.5 4.5 నిరంతర నీటి 
ముస కతాకు చనననాలమాల మజాను కావాల శాదా దాతను. (ప్రవాహం. 
18.1 4.5 


నలు బల. లాం ానన 


48.00 








“నాలా 


త్తి 1.8 మిలియన్ల టన్నులు 























'జఇండన దళ 
] 
మైళ్ళలో తో తంఎకరా లక్షలలో. ప్‌ 
“వాడవు ముడత  ళ₹ంజవ| కోట్లలో 
నంట అవ సంవ te వంట 
276 18.59 ఓ1,10 
140 షప అ 
6.75 1.2 26,20 
4.24 1.6 “a 
1,5 0.25 
81.08 2.95 
84.183 $7.20 


50) 
నాగార్జునసాగర్‌ విశిష్టత 


1. బాకా నంగల్‌, హీరాకుడ్‌ (పాజెక్టులక ౦ ప్తే యీ రిజఠ్వాయరు ఎక్కువనీరు 
నిల్వవుంచగల శక్తివంత మైకధి. 


2, (ప్రస్తుతం కృష్ణా డెల్టాలో వినియోగంలోవున్న నీటికి దాదాపు శ రెట్లు 10.7 
మిలియను యకరా అడుగుల నీరు వినియోగంలోకి వసుంది. 


$. రిజర్వాయరు నుండి రెండు వై పుల 82 వేల క్యూ నెక్కుల నీరు (పవహించే 
ఈ కాల్వలు, ఇండియాలోనే (సశ స్పమెనవి. రుడి కాల్వగుండా (ప్రవహించే 21 చేల క్యూ 
నెక్కుల ఫీరు (పపంత ఇరిగేషన్‌ కాల్వలలో మెట్టమొదటిదిగా పరిగణించ జడుతున్నది. 


4, మొత్తం 4.4 మిలియనుల టన్నుల ఆహార ధాన్యాదులను పందించగల్లుట, 


మరొక విశేషం, 
5. 75 వేల (౬1౫7) కిలో వాట్ల విద్యుచ్చ క్తిని ఉత్పత్తి చేయగలదు. 


6, 110 చ. మైళ్ళ విశాల విస్తీర్ణంలో నుండే ఈ జలాశయం, ఎండల తీక్షణ 
మున్న పరిసర (ప్రాంతాల్లోని వాతావరణంలోనే మార్చు తెచ్చి చల్లబరుస్తుంది. విహోఠక్షేత్రంగా 
సహజ సౌందర్యం వల్ల సందర్శనా స్థలాల్లో ఆతి ముఖ్యమైనదిగా వుంటుంది. 


7. నదులపై కట్టబడే మాసనరీ డాములలో కెల్లా అత్యున్నత మైనది. ఇది బహు 
రాగ (పయోజనకారియగు "పద (పాజెక్టు. దీని వల దిహుభార (వయోజనారు చేకూరుతవి. 
ధి ఇ ణి య అ 


8. విద్యుదుత్పత్తి త్తి వల్ల పర్మిశ్రా మికాభివృరద్ధి కనకాశాలున్నవి, మిల్లులు, 
వస్త్రాల ఫ్యాక్టరీలు ఎరువుల ఫ్యాక్టరీలు, ఏర్పడతవి. ఇవిగాక ఖనిజాలను వేరుచేయటకు, 
మిశ్రమాలు తయారు చేయటానికి సరిశోథనావకౌశాలు వున్నవి, 


9. విమ్మెంట్టు రాయితోక'మే ఇంత పెద్ద డామువల్ల అనేకులకు సని దొరుకు 
కున్నది. ' 


10. ఆం(ధథ-హైదరావాద్‌లరో శిక్షణ Sees ఇంజనీరింగు కళ్ళాశాల్గా 
విద్యార్థులకు ఇది గొన్న శిక్షణాకేందంగానేగాక. శోధనాలయం, వ్రదర్శన్నాలయంగా 
గూడా ఉపయోగ వగుతుంది. సఖ టు. యింజినీర్ల కందరికి గర్వకారణం, 


దేశంలోని ఇతర (ప్రాజెక్టులలో కలిగిన అనుభవాల దృషాక్ర శో ప్రాజె జన 
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పూర్తి అతమ్మ్యేసరికి.: కాలవల తవ్వకం పూర్తిగావటం, కౌలువలు ఆయే సరికి, రైతులు సాగుకు 
పూనుకోటం పంటకు తగు సౌకర్యాలు కలిగించటం యీలాంటి ముఖ్యమైకవన్నీ సంనిద్ధ 
మయ్యే యేర్పాటు గావిస్వన్నారు. 

చ్‌? గబ్బా pn.) 


యన్‌. యస్‌, బోర్డు పరిపాలన వ్యపహార శాఖాధికారిగా మొదట్లో శ్రీ శక్రివర్తి 
వుండే వారు. 1880 సం. నుండి నంది కొండ పరిళోధనలలో పాల్గొంటున్న జఫరాలీగారు 
డాము నిర్మాణాల చీఫ్‌ ఇంజనీరుగా పవిచేశారు. విజయవాడ వద్ద కృష్ణాడారేజీ నిర్మాణంలో 
ప్రధాన దాధ్యత వహించి, నిక్తిత కాలంలో పనులు సాంగిచిన జి. ఎ. నరనింహరావుగారు 
కుడి, ఎడమ కాల్వల చీఫ్‌ యింజనీరుగా వని చేస్తున్నారు. 


మొదట్లో నాగార్జునసాగర్‌ ప్రాజెట్టను నుమారు 82 లక్షల ఎకరాలకు వీరందిఅచు 
విధంగా పధకం తయారు చేయడం జరిగింది. దీనిని మొదటి చళ వరకేనని కుదించితే, 
నెల్లూరు జిల్లాలోని, కన్నూరు కాల్వలకు నీరందించే అవకాశం యిప్పల్లో లేకుండా పోతుంది, 
(ప్రస్తుతానికి 20 లక్షల ఎకరాల వర కేనని ఆయ కట్టును ,తగ్గించారు. ఆంతేగాదు. ఇందులోను 
10 లక్షల ఎకరాల వరకే “పల్లపు” సాగుకు అనుమతించినట్లు తెలియుచున్నది. దీవినిబిట్టి నేడు 
ఎంతో పరిమిత (ప్రయోజనాలను మాశత్ర మే పొందగల్లుతాము. పూర్తి _పయోజినాలను, ఫలి 
తాలను పొందాలంటే పూర్తి ప్రాజెక్టు ఆమలు జరిగినప్పుడే సాభ్యమైతుంది. 
“నాగార్జునుడు సాగె సాగరై వేడు 
నాగార్జునుని పాగరానంద వీచికల 


నాట్యమాడెదినింక, నాకేమి కొరత” అని 
(శ్రీ కె. సభా ఆలాపిస్తున్నారు. 


ot 
v- 


(శ్రీశైలం జలవిద్యుత్‌ [పా జెక్టు 


(పెంపంచ నాగరిక దేశాలు సగటు (పతి మనిషి వీనియోగించుకుంటున్న విద్యుచ్చ క్తితో 
పోల్చిచూస్తే, ఇండియాలో విద్యుచ్చక్తి వినియోగం ఒఇహుళక్కువగా వుంది. ఇండియాలో 
సగటు వినియోగం 5 కిలో వాట్లు. కాని ఆంధ్ర (ప్రదేశ్‌లో 20 కిలో వాట్లు మాత్రమే, 
దీనిస్‌ బట్టి విద్యుదుళ్చు త్తి యొక్కి ఆవళ్యకిత బోధపడుతుంది. ఇందుకోసం రాష్ట్రంలో సప్త 
ణులు అన్వేషణలు సాగించుతూ వచ్చారు. నల్లమలలోని (శ్రీశైలం (పాజెప్టను ఉత్తమమైన 
దానినిగా నిర్ణయం చేశారు. ఆంధ (ప్రదే అభివృద్ధి గమనంలో, శ్రీశైలం స్కీము, భతి ముఖ్య 
మెనపాతను నిర్వహించుతుంది. రొష్ట్రంలో లభించే అపార ఖనిజసంపదను వినియోగించుకొ "సేం 
దుకు, హెచ్చు పరిశ్రమాభివృద్ధికి ఈ విద్యుత్‌ (ప్రాజెక్టు ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది. నాగార్దున 
సాగర్‌ పవరు వ్రేషన్తుతో సమన్విత్తమైన శ్రీశ్లైలం విద్యుత్‌ ప్రాజెక్టును తృతీయ పంచవర్ష 
(ప్రణాళికలో. నిర్ణయంచడం బరిగింది. కృష్ణా నదీజలాల వనరులను అభివృద్ధిపరభే బృహత్స 
ధ్రకంలోని ఒక భాగిమే ఈ (శ్రీశైల జల విద్యుత్‌ (ప్రాజెష్ట.ఖోస్లా కమిటీ ప్రతిపాదనల ప్రకా 
రిం, ఆజ్బ్మధ్ర దేశంలో లభ్యమయ్యే కృష్టా జలాలను పూర్తిగా వినియోగించుకోటానికి ఆదిలో 
నిద్దేశ్యతం, నాగార్జున సాగర్‌, పులిచింత రిజర్వాయర్ల స్థలాలు నిర్ణయింపబడినవి, ఐతే యివి 

చు /. జి శ ౧m ®@ ణ 

ని దేశ్వరం--నాగార్జున సాగర్‌ ల మధ్యి 180 అడుగుల ఎత్తు నుండి కిందకుపడే (ప్రవాహాన్ని 
విద్యుదుత్సాదనకు సక్రమంగా వినియోగించలేవృ. అందుచేత (శ్రీశైలం వద్ద కృష్ణానది (ప్రవా 
హం మీద 180 అడుగుల ఎత్తున మరో ఆనకట్ట నిర్మాణం అవసర మైంది, తర్వాత 
సాంకేతిక వివరాలలోకి 'పోయి పరిశీలనలు జరుపగా, మహాక్షేతమైన శ్రీశైలం వద్దగల 
(ప్రకృతి సదుపాయాలు చాల నానుకూలంగావుండి, 400 అతుగుల ఎత్తున డాము కడితే 
ఆర్థికంగా ఎంతో కలిసి వస్తుందని తేలింది. దానితో నాగార్జున : సాగర్‌ ఎగువన, 64 మైళ్ళలో 
“జ్యోతిర్లింగాలలో? (ప్రాముఖ్యమైన మల్లి భార్జున స్వామి,|భమరాంబాడేవి దేవాలయ సమీపమున 
ఈ (శ్రీశైలం (ప్రాజెట్ట స్థల నిర్ణయం జరిగింధి. 


అనాది (పోశిద్దమైన (శ్రీశైలం క్షేత్రం వద్దనున్న “పాతాళగంగా” స్నానాల "రేవు 
నుంచి కృష్ణానదికి ఒక మైలు దిగువన, నది కడ్డంగా ఒక డాము నిర్మించుతారు. ఆనకట్ట 
పొడవు 1880 ఆడుగు లుంటుంది. (ప్రధమ దశలో $830 మెగావాట్ల విద్యుచ్చ కిని తయారు, 
చేయగల యంత్రాల నమరుస్తారు. సుమారు 42 కోట్ల రూపాయలు ఈ ప్రాజెక్టుకు ఖర్నుకొ 
గలదని అంతనా. (శ్రీశెలం స్కీము వలన -4 లక్షల 40 వేల మేగావాట్ల విద్యుదుత్పత్తికి 
డరిమిభో 604 మెగావాట్ల వరకు తక్క_ని అవకాశం వుంటుంది, రాష్ట్రం మధ్యలోనున్నందున 
నలుమూలల తక్కువ ఖర్చుతో విద్యుచ్చ కిని 4,5 ఏండ్లలో సరఫరా చేయగల్లుతారు. (శ్రీశై ల 
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జ్యోతి జ్వాజ్బాల్టు మానంగా నలుదసి లా అ సందించ గొల్లుతుం ది, మున్ముందు దీసి కింద 
ఇరిగేషన్‌ 5 గూడా అవకాశము లును న్నప్ప 5, పిస్తుతానికీ విద్యు చ్చ క్త నుత్చ త్తి చేయుటకు 


మాత్రమే Go అం (పాజెక్టైను రాూావోం 


£n 


౪ఇ అమలు జరుప్పుతు న్నారు. 


మిగతా వాటివలెనే, ఈ శ్రీశైలం ఖ్‌ పా పాజెక్ష.ను గురించి గూడా చాలా 


కాలం నుండి ఆలోచనలు బరుగితునే వచ్చినవి, స్‌ల మో అనేక పరిశిలనలు చేస్తూ 
వచ్చారు. 


న్‌ 
పూర్వ పరిఇలనలు 


1808-10 సంవత్సరాల మధ్య కాలంలో అప్పటి మద్రాసు పి. డబ్ల్యు. డీ. నూవ 
రింటెండింగు ఇంజనీరు (శ్రీ ఆర్‌, యం. ఆరోగ్యస్వామి మొదలియార్‌ సంగ మేశ్వర ౦ 
(ప్రాజెక్టు దర్యాప్తు చేశారు. 1828-24 నంవత్సరములో ఛీఫ్‌ ఇంజనీడుగానున్న [శ్రీ యం. 
యస్‌. తిరుమలయ్యంగార్‌ పునః పరిశీలనలు జరిపారు. 1948.51 మధ్య సిద్దేశ్వరం (పాజెక్టుమ 
గూర్చి శ్రీ ఎ. ఆర్‌, వెంకటాచారి దర్యాప్తు గావించారు. అప్పట్లో డానికే “కృష్ణా. పెన్నార్‌ 
(ప్రాజెక్టు? అనే పేరు వచ్చింది, తర్వాత మద్రాసు విద్యుచ్చక్తి ఇంజవీరు శీ జి, సుందరం: 
పరిశీలన జరిపి (శీశైలం వద్ద డాము కట్టుట జాగా వుంటుందని అభ్మిప్రాయపడివారు, దీనికి 
ఒక స్వరూపం రావటానికి కీర్తిశేషులైన (శ్రీ సోమయాజులుగారు ముఖ్యకారకులలో నొకరు, 
తర్వాత దశలో (శ్రీ యల్‌. వెంకి టకృష్ణయ్యర్‌, జి, ఎ. నరిశింహ్వారావుగారలు తోడ్పడినారుం 
డాక్టరు “కె. యల్‌. రావుగారి నిరంతర కృషి ఆత్యంత శ్లాఖనీయమైనది. శ్రీశైలం స్కీము 
వివరాలన్నీ సాకల్యంగా పరిశీలింఛి, సమ్మగ నివేదికను 9_ 1159వ తేదికి రాష్ట్ర9 ఛీఫ్‌ ఎలెకి9 
సీటీ 'యింజినీరు యన్‌. వై, భాదర్‌ కేంద్ర (ప్రభుత్వమునకు సమర్పించారు. (శ్రీ ఆ. మి 
చఅవతిరావు భూగర్భ పరిశీలన జరిపారు. 18౮8 సం॥ ఫిబ్రవరిలో డాక్టరు (శ్రీ కె. యల్‌. 
రావుగారు కేంద్ర గవర్న మెంటుమాపరెం పెండింగు యింజినీరు జూయాలజిస్టు అయిన శ్రీ వి. 
సు[దిహ్మణ్యంగారు స్వయంగా పరిశీలించారు. ఈ (ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన రిపోర్డులన్నీ 
కేంద్ర జలవిద్యుత్‌ కమీషన్‌, ప్లానింగు కమీషన్‌ ఆమోదానికి వంపదిడినవి, 1868 జులై 
24వ తేదీ భారత (ప్రధాని ఈ (శ్రీశైలం (ప్రాజెక్టు శంఖుస్థాపన జరిషారు, 


శ్రీశైలం (పాజెక్టు వివరాలు 
స్థలం: క్షర్నూల జిలా. వంది కోటూరు ఇాలూకాలో శ్రీ లం క్నేశ్రానికి వమీవం 


మార్కాపురం రైల్వే వేషన్‌ మండి రోడ్డు మార్గంగా. ప్రాజెట్ట 
స్థలం 58, మైళ్ళు దూరం ఉంటుంది. కర్నూలు పట్టణం మండి దూరం 118 మైళ్ళు, 


ర్‌క్షీ 


నీధేశ్వతం నుండి శ్రీశైలానికి స్‌చ్‌ మార్గంగా దూరం రికీ మెచ్చు. శ్రీశైలం నుండి 
నాగార్జనసాగర్‌' 64 మెచ్చు, నాగాద్దన సాగర్‌ నుండి పులిచింత 58 మెళ్ళు. పులిచింత 
నుండీ విజవాడ 52 మెళ్ళు. 


డామ్‌కు ఎగువన నది పరీవాహక (ప్రాంతం 79.580 ఉదరపు మెళ్ళు. 

నరీ మండలంలో సగటు వార్షిక వర్ష పాతం 25 నుండి 40 అంగుళాలు, 

విజయవాడ ఆనకట్టవద్ద రికార్లుచేనిన గరిష (పవాహం10,60,000 క్యూ నెక్కులు, 
అ ౧ య eo 


డామ్‌-రిజరా యర్‌ 


రిజర్వాయర్‌ ఆముగు భాగం నిగటు మట్టం 555.00 
' అడుగు ధాగంలో లోతైన (ప్రదేశపు మట్టం 50200 
saw కొ Fp 
రిజర్వాయర్‌ నిండిఉన్న ప్పుడు నిటి మట్టం 885-00 
సీరు కనీస సాయికి తగ్గినవ్చుడు మటం 85400 
రు a వక్‌! 


ఇ. ఎన్‌. 885 నుండి ఇ. ఎన్‌. 84 ఉండే వినియోగపు నీటి నిల్వ 158 
టి ఎమ్‌, సీ, ఆదుగులు, 


రిజర్వాయర్‌ నిండిఉన్న ప్పుడు సీటీ వి స్తీర్ణం 66,620 అతల చదరప్ప అడుగులు. 


పృనాదిలో లోతెన స్థలపు మట్టం 480.00 
సముద్ర మట్టంనుండి వరదగేట్ల ఆరుగు ధాగం ఎత్తు 835-00 


వరడి గేట్ల సంఖ్య, నైజులు. 1166 ౪,50 ఆడుగులు. తూముల సంఖ్య నైజులు 
18,4 ఆగుగుల వ్యాసం 8లవి పైనుండి నీరు (ప్రవహించని ప్రాంతంతోసహా ఆనకట్ట పూర్తి 
పొడవు 1,685 అడుగులు, 


విద్యుదుత్చాదక యూనిట్లు 


ఒక్కొర్కెాటి 1,10,000 కిలోవాట్ల విద్యుదుతాదళ శక్తికల 4 యూనిట్లకు సరి 
పోటే 22 ఆడుగుల వ్యానంకల నాలుగు జలవాహక గొట్టాలు. ఆదే ప్రమాణం కిల మరో 
మూడు _పెపులను మున్ముందు అమర డానికి ఏర్పాట్లు, 

(ప్రతి గొట్టంలో గరిష్ట నీటి (ప్రవాహం 5820 క్యూ'నెక్కులు, 

గరిష్ట (ప్రవాహ వేగం నెకండ్‌కు 14 ఆడుగులు, 

రిజర్వాయర్‌ లో ఆరు గొట్టాలలోకి నీరు సరఫరా కావడానికి 

ఉండవలసిన మట్టం 2 87500 

ఏడన గొట్టంలోకి నీళు రావడానికి ఉండవలనిన నీటి మట్టం 71250 


ర్‌స్‌ 


పవర్‌ కౌన్‌ 


4 యూనిట్ల ను నెలకొల్పడం, మున్ముందు మరి మూడింటిని నెలకొల్పడానీకి సలం 
థి 
ఏర్పరచడం, 


నీరు కేచ్చే వైపు కొనభాగపు మట్టం 800_00 


జన చేటరు 


ధా 
సంఖ్య 4. 


(పతి దాని శి 1,10,000 కలో వాట్లు, 
చోలేజీ 11 ౩. వి, 
లు 
టర్చయి నులు: 
నమూనా సంఖ్య (ఫ్రాన్సిన్‌ జీ, 


విద్యుచ్చక్తి వాహకలేనులు 
శ్రీశైలం నాగార్జునసాగర్‌ 60 మైదృ 230 నె వడిసి. లైన్‌ నింగిల్‌ 
నర్కూట్‌. 
(శ్రీవ్లైలం_కడప 180 మెళ్ళ, 


కడప 'రేణిగుంటంమదద్రాను సరిహద్దు 205 మైబ్ళ, 295 మైన డి. సీ. లైన్‌ 
వీంగల్‌ సర్క్యూట్‌. 


(శ్రీతై లం-కర్నూలు 120 మైబ్ళ్‌ 66 3. వి. ఏ. సీ. లైన్‌. 


(పొ జెక్టు విశేషాలు 


పాతాళగంగగా ఖ్యాతి కెక్కిన స్నానాల ఘట్టానికి దిగువగా మైలు దూరంలో ఇరు 
శ్లైన కనుమకు ఆర్డంగా డామ్‌ నిర్మిస్తారు, ఈ స్థలం దీనికి అత్యంత సమీఫంలోవి మార్కా 
పరం రైలు వేషన్‌క సుమారు 5$ మైళ్ళు దూరంలోను జిల్లా కేంద్రమైన కర్నూలుకు 118 
మైళ్ళ దూరంలోను వున్నది. ఈ లోయతలమంతటా నలుగురాలు ఆవరిరచి ఉన్నవి. 
(వవాహం అడుగు భొగం ఎత్తు ఆలశటా ఒకటిగా ఉండదు. హెచ్చు తగ్గులతో ఉంటుందా 
లోతు దృష్ట్యా డామ్‌ గరిష్ట ఎత్తు 408 ఆడుగులు. 


స్తానులో ఈ డాము సూటిగా రజ్జు శవల్‌లో 1680 అడుగుల పొడవు ఉంటుంది. 
15 లక్షల క్యూ నెక్కుల వందనీటినే విడుదలచేనే నిమి త్తం స్పీల్‌ వ్మేపధాన భాగం 826 అడు 
గుల పొడవు ఉంటుంది, మిగిలినదానిలో నీరుపైగా (ప్రవహించిన భాగం అందులో 490 
అడుగుల పొడవున విద్యుచ్చక్తి డామ్‌ ఉంటుంది, పవర్‌ హౌస్‌ 450 అడు 
గుల పొడవు 140 అడుగుల వెడల్పు కలిగి ఉంటుంది. ఆందులో 111 మెగావాట్ల 


యంత్రాలు నాలుగింటిని నెలకొల్పుతారు, ద్వితీయ (శేణి విద్యుచ్చక్తి ఉత్పాదన క్రై మరో 
మూడు యంత్రాలను నెలకొల్చే నిమిత్తం తదుపరి పవర్‌ హౌస్‌ను విసృత పరచడం 
జరుగుతుంది, 


ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పారిశ్రామికొావనరాల దృష్ట్యా (శ్రీశైలం విద్యుచ్చక్తి ఉత్పాదక 
కేంద్రం నట్టనడుమ ఉన్నదని చెప్పవచ్చు. అందుచేత విద్యుచ్చక్తి ప్రసార లైనులను నెల 
కొర్చిడం ఆధికంగా లాభసాటి. అంతేకాక (ప్రసారంలో విద్యుచ్చక్షి నష్టాన్ని కనీసస్థాయికి 
తగించవచ్చు. (పధమదళలో నెలకొల్పే నాలుగు యంత్రాలలో మూడు 800 మెగవాల్ల 
విద్యుచ్చ కిని ఉత్స త్తి చేస్తాయి. నాలుగవ యంత్రాన్ని అవసర నమయాలలో ఉపయాగి 
స్తారు, ఉత్పత్తిలో 60 శాతం కనీస ఉత్పత్తి స్థాయితో సహ్మా£80 మెగావాట్ల ఉత్పాదనా 
పాటవానికై పవర్‌ పేషన్‌ డామ్‌ కట్టడాల నిర్మాణానికీ 42 కోట్ల రూపాయల ఖర్చు అవుతుం 
దని ఆంచనా. నిర్మాణం ఉత్సాదనా పాటవంలో కిలోవాట్‌కు 1000 రూపాయలకంె 
తక్కువగానే ఖర్చు అవుతుంది. 


(ప్రధానాంశాల ఖర్చు వివరాలు దిగువ విధంగా ఉంటాయి. 


లక్షల రూపాయల్లో 
భూమికి నష్ట వరిహాోరం, పునరావాస కల్పన 360 
డామ్‌ ' 2110 
పవర్‌ స్టేషన్‌ యం(తాలు 1000 
(టాన్సిమిషన్‌ లై నులు 190 
మొత్తం లక్షల ధూపాయలు 200. 


ఈ (ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి ఆంధువాటులో ఉండే నిధుల దృష్ట్యా రానున్నో లేళ 
శృతీయనకవత్చురోంలో మొదటి యకిత్రల, ఆ మరనటి సంపేత్సరగ మిగిలిన" యర కో 
విద్యుచ్చక్తి ఉప్బాదనను 1పారంభించగలవని ఆశించవచ్చు, 
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దన్తుతం కృష్ణాడెబ్దాకు 78 టి. యం. సి. యడుగుల వీడు వినియోగంలోనున్నది. 
నిర్మాణంలోనున్న నాగార్జున సాగక ఎడమ కొంప కరి టి. యం. వి. అ/ నీరూ కావలని 
వుంటుండి. మొ త్రం ఈ 196 టి. యం. నీ అకుగుల సీకును క్రీ? లం స్కీము ననుసరించి 


F.R. L. 885 అడుగుల ఎత్తున ఆనెకట్ట నిర్మించి, ఆ రిజర్యాయరులో నీడను నిల్వ 
చేయవచ్చును. దీనివల్ల కృష్ణా డెల్టాకు డాగార్టున సాగర్‌ కాల్వల నీరందించడ మేగార, 


(క్రీశై ఒంవడ్లగూ, నా నాద్ధనసానక్‌ చామవవప్టను లభ్యపదు. విద్యుచ్చక్తిని ఉక్కగా సమ 
జ 

నయం చేగుకో వీలుంటుండిగూడా. రిజర్వాయరుళో ఆవిరి ఆయిపోవ్చ దానిని మినహా 

యించినవ్పటకీ గూడా ఈ రెంకు స్థలాలవద్ద 60 ui బోడ్‌కో నుమారు 4,85,000 కిలో 


వాట్ల క_నుశ్చ త్తి చేయుట కప కాళమున్నడని శేలుకు కున్నది. 


క oy ఆం జి కళ ఎ స శ్‌, ఖు క జ ణా జం జ 
అడక గైజుం౦ డాబ రంది ఆః కుందనుకొన్న వినర (శ్రీ౩అం (ప్రాజె కీంద 
దాయలనీమలో నల్లప్కు సాగౌతుంది కూడా. ఇతే ప్రస్తుత స్మీములో య్బరిగేషశ్‌ భాగాన్ని 
వదలి వేశారు. మున్ముందు అన సరైన టన్నెల్పు తవ్వి ళరాత కాల్వల ద్వారా పొలాలకు 


సీకు పారించవచ్చును, 


ఈ స్కీము మొదటి దిశలో ప్రధానంగా నాగార్జున సాగర్‌ ప సీరందించడం 
రెండుచోట్ల సాధ్యమైన పవరు ఉత్పత్తికి వినియోగంచేంతవరకూ. నీరును నిల్వచేయ దలి 


చారు. ఆంచి (ప్రస్తుతానికి యిది పూర్తిగా విద్యుచృ క్తి ,ప్రాజేర్డుగా వుంటుంది. 


సత్వర ప్రయోజనాలు చేకూర్చాగలిగి ఆర్థికంగా లాభదాయక మైన (శ్రీశైలం (ప్రాజె 
కును 66 శాతం లోడ్‌తో + లక్షల (5 వేల కిలో వాట్ల విద్యుచ్చక్తిని ఉత్పత్తి చేయగల 
శ క్రివంత మైన దానినిగా, మొదట రూపొందించారు. తర్వాత గుల్హాతీకమీషన్‌ ను నియమించడం, 
విచార ణానంతరం వారి నివేదిక సమర్పణ జరిగింది, గుల్తాతీకమిషన్‌ రాక సందర్భంలోనే. 
మన రాష్ట్ర (పభుత్వం, ఈపాజెక్టును కొంత పరర కుదించింది. “శత అం శ ఇక్షల 80వేల 
కిలో వాట్ల విద్యుదుత్పత్తి చేసే నధకఆగాను, 249 యూనిల్ల నీరును విని మోగించుకొనే 
దాన్నిగాను, ఇందులో 2 లక్షల 20 వేల ఎకిరాలు సాగుకు అభిస్తుందఫీ" , నివేదించారు 
ప్రస్తుత ప్కీముకింద, 180 యూనిట్ల నీటికంపే హెచ్చు వివియోగించరాదని, లంకు. విధిని 
నట్లు తెలుస్తున్నది, దీని వల్ల 2కి రైజ్‌ కిలో వాట్ల కంటే విద్యుచ్చక్తి నుతి ఎలి చేయుటకు 
యిప్పట్లో అవకాశ ముండనబ్లు తోస్తుంది. (శ్రీశైలం వల్ల గళ్ల క య 
పరిమిత [పయోజనాలను చూత మే (నస్తుత పధక పలన పొందబోతున్నామని (గ్రహించ 
సలనీ వున్నది. | 


న్‌్‌ 
కృష్ణా రిజర్వాయరు _పాజెక్టు | పులిచింత | 


కృష్ణానదిపై గుంటూరు జిల్లా, సత్తెనపల్లి తాలూకాలో పులిచింళవద్ద రిజర్వాయ 
నిరించవలనీవుంది. ఇది విజయవాడ ఆనకట్టకు 40 మైళ్ళ ఎగువనున్నది. ఆంధ, తెలం 
గాణా ప్రాంతాలలో దీని [కింద 18 లక్షల యకరాల మాగాణి అవుతుంది. ఇందులో 9 లక్షల 
యకరాలు మొదటి పంట, 7 లక్షల యకరాలు 2న పంట మొత్తం 16 లక్షీల యకరాలు, 
కుడి చెప్ప పోవు ఎగువ కాల్వ (క్రింద 6 లక్షల 10 వేల ఎకరాలు, ఎడమవైపు కాలవకింద 
2 లక్షల యకరాలు, కృష్ణా డెల్టా కింది జీవ పంట 8 లక్షల యకరాలు సాగౌతుంది. వీటి 
పల్ల $8 లక్షల టన్నుల ధాన్యం పండుతుంది, 


దీనికయ్యే ఖర్చు తాము నిర్మాణమునకు 6 కోట్ల రూ. లున్నూ, కాల్వలకు 12 
కోట్ల రూ. లున్నూ, మొత్తం 18 కోట్ల రూపాయలని అంచనా చేశారు, ఇప్పటి ధరలనను 
సరించి ఖర్చు మరీ కొంత హెచ్చుగావచ్చును. 


డాము పొడవు. 10475 అడుగులు 
హెడ్‌ రెగ్యులేటరు 6008 ,, 
డాముపైలెవెలు భాగం 290 ,, 

పూ § రిజర్వాయరు లెవెల్‌ 224.5 అడుగులు 


రిజర్వాయర్‌ శక్తి 185 టి యం. ని. 


డాము (పదేశమందలి భూగర్భ పరిశోధన, జలాశయమునందు ఒండ్రుమట్టి పేరు 
కొను సమస్య రిజర్వాయరు వుపయోగంలో వుండు కాలపరిమితి, కాలువల పరిశీలనలు 
మొదలై నవన్ని వివరములు, శాస్త్రీయ పద్ధతిని పరిశీలించబిడినవి. 


ఈ (ప్రాజెక్టును 8. 4 ఏండ్లలోనే 8 దళలుగా పూ ర్తిచేయవచ్చును, 


1. ప్రారంభంలో డామ పూర్తిచేసి 6, ? లక్షల యకరములకు (ప్రస్తుతమున్న 
డెల్టాకు 2 న సంటికు నీరు సరఫరా చేయవచ్చును. 


2. గుంటూరు జిల్లాయందు కొత్త కాలువ తీయవచ్చును. 


8. ఎడమువైన్సన కాలువ తవ్వుట, విద్యుళ్ళ క్రిని వుత్పత్తి చేయుట జరుగును, 


వం 


ఈ పృలిచిత (ప్రాజ్వాద్వారా 50 వేల కిలోవాట్ల విద్యుదృక్తిని వత్స త్త చేయు 
నపకాశమున్నది. 24 కోట్ల రూపాయలు సాలు సరి ఆదాయం చేకూరుతుంది, 10 లక్షల 
టన్నుల ఆహార ధాన్యమును పండించవచ్చును, 


“విజయవాడ ఆనకట్ట డెల్టాకొంతా పూర్తిగా నీటిని సప్హయి చేయలేకుండా వుందపి 
ఇండియన్‌ కాం।కీట్‌ జర్నల్‌ [1950 డిశంబరు సంచికలో ఛీప్‌ యింజనీరు (వ్రాశారు. కేంద్ర 
[ప్రభుత్వ యిరి గేషన్‌ సూపరెండెంటు *నీటినంతా పెభాగంలోనే వుపయోగిన్తే, మున్ముందు 
డెల్లా [పాంతాలవారికి సీటి కరువు ఏర్పడవచ్చు. కాబిట్టి మధ్యలో మరియొక (ప్రాజెక్లును 
నిర్మించడం ఆవసరిమని రీడ్‌ (వ్రాశారు, 


కృష్ణానదికి పులిచింత డాటినస్పటినుండి “పెద్దకొండ| ప్రదేశాలు లేవు. మైదాన 
[పొంతాలలో (వవహిస్తుంది. ఉత్తరోత్తరా కృ్షా డెల్టాకు సీటీ యెద్దడి లేకండా చూడా 
లంచే, పులిచింత వద్ద ఓర్‌ "టెర్మినల్‌ రిజర్వాయరు కట్టటం ఎంతైనా ఆవసరం. దీనివల్ల 
వది ఎగువన నాగార్జునసాగర్‌” (శ్రీశె!లం |పాజెకులు కట్టిన తర్వాత గూడా, మిగిలిన వీరు 
జ po వా! =] 
వృధాగాకుండాను, ముఖ్యంగా శిష్టా డెల్హాకు పిటి ఎద్దడి లేకుండాను, చేయుటకు వీలుం 
టుంది. 


(పాజెక్టు విశిష్టతను గూర్చి 1910 సం॥ లోనే యిండియా గవర్న మెంటు యిన్‌ 
న్ఫెక్టర్‌ జనరల్‌ ఆఫ్‌ యిర్రిగేషన్‌, నివేదికలో (వాసీన పహూంళాలు గమనార్హములు. 


“ఇరిగేషన్‌ వర్కుకు (ప్రధాన యింజనీరైన గౌరవనీయ ని. ఎ. స్మిత్‌ యొక్క 
యాజమాన్యమున ఈ (ప్రాజెక్టును గురించి మిక్కలి కప్పతరమైన పరిశీలనలను, జలాశయము 
యొక్క ఆంతర్భాగమునందలి పెరిన్టీతిని గురించియు, యిందుకు సందింధించిన విషయములన్ని 
టీని గూర్చియు, సూపరెండెంటు ఇంజనీరైన కొంనల్‌ డద్లు. యం, ఎల్లిసు, సర్వ సంపూర్ణ 
మయిన పరిశీలన ఎగ్జిక్యూటీవు యింజనీరైవ సీ, టీ. మల్లి ంగ్పు యొక్క అద్భుత మైన 
నేర్పును, నేను మిక్కిలిగా కొనియాడి చున్నాను. మృద్రామ, రాజధానియంగు ఆత్యు త్తమ 
మైన ఈ కృష్ణా రిజర్వాయరు ప్రాజెప్టను త్వరలో కొనసాగించి, ఆయిద్దరు (వముఖలు 
జరిపిన ఈ అమోఘమైన వేవను కార్యరూపం తేవలని యున్నది" ఆవి వాశారు. 


యిండిచూ గవర్న మెంటు ఇన్‌ స్పెక్టర్‌ జనరల్‌ ఆఫ్‌ ఇరిగేషన్‌ 
1910 


ఆన్ని పరిశీలనల జరిగిన దిగువ కష్టా రిజర్వాయరు (పులిచింత 1 అంతటితో 
ఎర మింతజడింది. వుతిచింత వట్త మున్ముందు ఒక “టెర్మినల్‌ రిజర్వాయరు శట్టుకొనవల 
నివ అవనంం వుందని ప్రముఖ ఇంజినీర్లు అభిప్రాయ పడుచున్నాట. 


60 
నందికొండ (ప్రాజెష్ట నిర్ణయిం తర్వాతి డాక్టరు కె, యల్‌. రావుగారు పులిచింతను 
గూర్చి ఇలా [వాశారయ. “ఇది 4,7 మిలియన్‌ ఎకిరా అడుగుల నీటిని నిల్యచేయగల జలా 
శయంగా పనిచేస్తుంది. దీని ఆనకిట్ట 190 ఆడుగుం ఎత్తు వుంటుంది, ఈ డాము నిర్మాణం 
ద్వారా నందికొండకు దిగువగా (ప్రవహించే నీటిని నిర్వచేయ వీలవుతుంది, ఈ నీటితో 8 
లల “ఎకరాల్లో క కొత్త పంటలు పండింఉడానికీ, డెల్తా తదితం (ప్రాంతాల్లో 2 లేక శీ లక్షల 
ఎకరాల పంటకు ఉపకరిస్తుంది. “నందికొండ నిర్మాణంతో ఈ సద్యోః ఫలితం వస్తుంది.” 
డాము స్థలం వద్ద వేదాద్రి కేతం సమీపమున పురిచింత అనే (గ్రామం వుంది, 
ఇచే పులిచింతం ప్రావెక్ట అని నేదు వాడుకలో నున్నది. 


మనా క్‌ 


కృష్ణా ఉపనదులపై కట్టబడిన [పొ జిక్టులు 

న జ 
లృష్టానదికీ గల ఉపగదులలో చిండి, మూసీ, పాలేరు, వేరా మున్నేరు మున్నగు 

నవి ముఖ్యమెనవి, 


ems 


నందికొండలమీదుగా (సవహించి ఏ లేళ్వురంవద్ర కిషలో కి లియుచున్న ది. 


ముసీనది అనంతగిరి కొండలలో పుట్టి 'హైదరాదాద్‌ గుండా నల్లగొండ జీల్లాలోని 
వజీరాజాడ్‌ వద కృషానదిలో కిలియుచున్నిది, 
చ [>] 


శ Fe we చి ACE PN te PE IY ఆళి 
కర అహార త కాల అ సుక 


పాలేరు సిర్ణిగొండిజిల్లా గణప్పృంంవదనూ మున్నేరు వరంగల్లు బి 
యగ గ “ గొ 
ష్‌: హు nf ఖీ og J న్న 
పృట్టి ర్నృష్టాసెదిలో సంగమయజుతు యది 


వర్తి 
లి 
G 
సో 
ల్‌ 
ప్‌ 


" క Ca COE మ a" ? ఇ ' a 
వీటిపై ఆక్కాడర్కుడా కొన్నీ చిన్నీ (ప్రాజేట్టులు నిర్మాణం చెయబడినవి, కృష్ణా 
లోయకు సంబంధించిన ఈ చిన్న (వాజస్టలను గూడా సంగ్రహంగా తెలుసుకొనుటవసరం. 


దిండి (ప్రాజెక్టు 


దిండి ఆనకిట్ట మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లా సరిహద్దుననున్ననూ ఆయకట్టు (ప్రధా 
నంగా నల్గొండ జిల్లా దెవకొండ తలూకాలో నున్నది. 


దిండి మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లా సరిహద్దులళోపలే ఎక్కువగా (ప్రవహిస్తుంది. దీనికి 
“గుండా పల్లి” గ్రామంవద్ద ఒక ఆనకట్ట నిర్మించబడింది. ఆనికొట్టకు ఎడమవైపున, ఒకే కాలువ 
తీయబడీంది. ఈ దిండి ప్రాజెక్టు కింద సుమారు 15 వేల ఎకరాల పల్లిపు సాగుచేయబడు 
తున్నది. ఈ (పాజెక్టు కట్టుబడికి 40 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు అయింది. ఇది 1943 సంవ 
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త్పెంలలో పూ రి జేయబడీంది, తాలూకొ 'కేం్యదమైన తలంకు రికి 10 మెళ్ళ దూరంతో ఈ 
ద చూ ఈ వావీ మ్‌ 

రిజర్వాయడ వుందీ, ఈ కెట్ట పెడవు ఒకి మైలు వుంటుంది. దీనికి 1 వెయ్యి అడుగుల 
చక వే శ జ వన ఇ Wf un క్ష వ జ ట్ట 

పొడవు ఒగనిల్వేవుంది. స్పిల్వే (పిర్యిన మట్టికట్ట వుంది. మట్టికట్టవె వెడల్పు 12 

అడుగులు. డాము ముందు ధాగపు ఏటవాలు భూమి వరదకు కోసుకొని పోకుండా నుర్కా 

కాంక్రీట్‌ చట్టుతో సమతలం చేయబడింది. సీటి వరదను బైటకి పెంపడానికై కుడి 

(పక్కన వెయ్యి ఆడుగులు, 700 అడుగుల కట్టలు వేరే వున్నవి, 1964 వరదలకు 

దిండీ ఆనకిట్టకు గంట్లైపడీ (వహాదం సంభవస్తండమోనని భయపడుద జరిగింది 

గాని, ఆదృష్షవశాత్తు అది తప్పిదోయింని, ఈ దిండి (ప్రాపె కింద ఏటా నుమారు శీ 

లా pe ఖు ది 


చేల ఎకరాలు నాగౌతున్నవి. 


కృష్ణానదికి గల ఉపగడులలో మూసీ పెన్దడి. [క్రి ౪. 1008 లో మూపీకి పెద్ద 
వరద పచ్చింది, దానీవల ఎంతో జననషం, ఆ 
భరి లొ 
మరల రాకుండా నివారించడాని క మూసీసచిపెన, డాని ఉపొదియెని ఏసీవాగుపెన రెండు 
క్‌ ("an కనా |. 


౧౯ 


సషం గూడా సంభవించింది, అట్టివి 
అ 


వంద నిరోధక జలాశయషబలు నిర్మింఉపలెనిని పధకం చేయదిడింది. ముపీమీద కట్టదిడిన 
రీజరాణయంకు ఉస్మాన్‌ సాగర్‌ అని పేరు. 


SuSE 


1920 లో శ0 లక్షల భావాయం ఖట్బతో ఈ ఉస్మాన్‌ సాగర్‌ నిర్మించబడింది. 
ఇది మొదట వరదను నిరోధించే ఉనశంలో కట్టడిడీసప్పటికీ ఇప్పుడు రాజధాని నగరావీకి 
మంచినీటి సరిఫరాకు ఇచే ఆధారంగావుంది. జలాశయంనుంచి నటిని ఫిల్టర్‌ బెడ్స్‌కు ఎక్కించి 
అచ్చటనుండి జంటనగరాలకు మంచినీడు సప్లియి చేయబడుచున్నది. 


ఈ రిజర్వాయరు కొట్టి పొడవు ఒకి మైలు వుంది. ఇందులో సిగధాగం గావిటీ 
రాతికొట్ట. మిగిలినది మృశ్రమమైనకట్ట, అనగా రాతిగోడ కిట్టీ దానికి వెనుక మట్టి 
దట్రించబడింది. కట్ల పెధాగం వెడల్పు 18 ఆడుగులుంటుంది, కొట్టయొక్య. (గ్రావిటీ 

ద చు హా ళు 
భాగంలో వర్షాకాలంలో వచ్చే వంచవీటిసి వధలటానికై వరద | తబుపులు , అమర్చవిడివవి. 
భ్‌ ద . 
రిజర్వాయరు పూర్తిగా నిండినప్పుడు ఆందులో 18 వేల మిలియన్‌ క్యూబిక్‌ ఆతుగ్గుల వీళ్లు 
16 చదరపుమైళ్ళ వి స్తీర్ణంలో వ్యాపించి వుంటుంది. 


“ఈ ఉస్మాన్‌ సాగర్‌ రిజర్వాయరు హైదద్రాజాశ్‌ నగశానికొ వళ్చిమ వైపున [16 
మైళ్ళ సమీనములో నున్నది. 


62 
హిమయత్‌ సాగర్‌ 


ఉస్మాన్‌ సాగర్‌ (ప్రాజెక్టు జంట రిజర్వాయర్లలో ఇది ఒకటి. ఇది “ఏసీవాగుో 
పె నిర్మించబడింది. ఈ ఏపీవాగు హైదరాదాద్‌ నగర శివార్లలో మూసీ నఢిలో కలుస్తుంది 
దాదాను 80 లక్షల రూపాయల వ్యయంతో 1924లో హిమయత్‌ సాగర్‌ నిర్మించబడీంధిం 


ళో 


రిజర్వాయడు డాము పొడవు 1 1/8 మైలు వుంటుంది. ఇది గూడా మిశ్రమ 
కట్ట, ముందరి వైపున మట్టి దట్టింపు చేయబడింది. కట్టపె రోడ్డు వుంది వరద సీటిన 
వదలి వేయుటకు డాముకు 17 తలుపులు ఆమర్చబడినని, ఈ రిబర్వాయరు వరద నిరోధా 
నికి, నగర నీట్నిసరఫరాకు ఉపయోగ పడుతున్నది, ఈ హిమయత్‌ సాగర్‌ , హైద్రాబాద్‌కు 
ఆగ్నేయదిశగా 12 మైళ్ళ సమీపంలోనున్నది, 


హుస్సేన్‌ సాగర్‌ 


మూసీ ఉప నదిమైన “కల్వ లేరుకుు జళ అడ్డుకట్ట నిర్మించబడింది ఇదే జంట 
నగరాల మధ్యనున్న హున్నేన్‌ సాగర్‌. ఈ కొట్ట పొడవు ఒక మైలు వుంటుంది. నీటి 
వైపు రాతి గోడ, వెనుకి వైపు మట్టి కట్దతో దీని నిర్మాణం చేయబడింది. కట్టపైన 


యిప్పుడు మంచి నీమ్మెంటు కాం|క్రిట్‌ రోడ్డు వేయబడింది. ఈ హుస్సేన్‌ సాగర్‌ నీరు, 
తోటలకు, పరిశ్రమలకు, ఉపయోగిస్తున్నారు. దీని కింద కొద్ది ఆయకట్టుగూడా వుంది, 


వైరా, పాలేరు జలాశయములు 


1030 (ప్రాంశంలో ఇవి నిర్మాణం చేయబడినవి. ఈ రెండునూ మధ్యరకప్ప సాగు 
వీటి (ప్రాజెక్టులు, ఖమ్మం జిల్లాలో వున్నవి. పాలేరు ఖమ్మం మెట్టుకు పఢమట 15 మైళ్ళ 
దూరంలోను, వైరా ఖమ్మంకు తూర్పున 25 మైళ్ళు దూరంలోను వున్నవి. ఖమ్మంనుంచి. 
సూర్యాపేటకు పోవు రోడ్డు పాలేరు రిజర్వాయరు కట్టమీదుగా పోతుంది. ఖమ్మం అశ్వారావు 
పేట పొయ్యే రోడ్డు రిజర్వాయరు (ప్రక్కగా వుంటుంద్లి. సాలేరుది పూర్తిగా మట్టికట్ట. కాని 
వైరా కట్ట సగం మట్టితోను సగం రాతితోను నిర్మించబడింది. వరదనీరు పోపుటకు వీలుగా 
ఆటోమాటిక్‌ గేట్లు గూడా అమర్చదిడినవి. వీటి[క్రింద 18 వేల ఎకరాలు వల్లపుసాగవు 
తున్నది. 

కోయిల్‌ సాగర్‌ (ప్రాజెక్టు 


కోయిలకొంటి (గ్రామానికి సమీపమునున్న పెద్దవాగుపైన కోయిల్‌ సౌగర్‌ (పాజెక్టు 
నిర్మాణం చేయబడింది. ఇది మహబూబ్‌నగర్‌ కు పడమట 1కి మైళ్ళ దూరంలో నున్నది, 
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వధమ పంచివర్ష్మ (వణాళికొలో పూ ర్తిగావించబడిన (ప్రాజెక్టులలో ఇది యొకటి, పెదవాగు 
కృష్ణానదికి చిన్న ఉపనది. కోయిల్‌కొండ పేరుతో, ఇది కోయిల్‌ సాగర్‌ గా సిలువదిడు 
చున్నది. ఈ రిజర్వాయరుకు ఇటీవల వరదలకు గంక్షుపడి “వనపర్తి” జలమయమె 
పోయింది. కోయిల్‌ గసార్‌ (ప్రాజెక్టుకింద 18 వేల ఎకరాలు పల్పపృసాగవుచున్నది, 


(ప్రస్తుతం మరమ్మతులు చేస్తున్నారు, 


సరళా సాగర్‌ 


ది మహబూబ్‌నగర్‌ జిలాలో వెద వాగులో కలియు చిన వాగుకు నిరించబడిన 

చిన్న ఇ(ర్రిగెన్‌ ప్రాజెప్ట. వనపర్తి రైలు నేషన్‌ నుంచి 6 మెళ సమీపమున ఈ (ప్రాజెక్టు 
లబ , వవ మా రి డగ ల 

స్థలమున్నది, ఇంజసీరింగు దృష్ట్యా సరకా సాగల్‌కు కొంత (పాముఖ్యమున్నది. బ్రాల 


పెద్ద స్పిల్వేలు ఏర్పాటు చేయణిడినవి. ఒకే వరుసలో 17 వెఫాన్‌ స్పిల్వేలున్నాయి. శః 
(ప్రాజెక్టు నిర్యాణం గావించదిడి, పల్లపు సాగుకు నీకు వినియోగ పడుచుక్నాది. 


మూసీ (పాజెక్టు 


మూసీ నదికి నూర్యాపేట సమీపమున ఒక ఆనకట్ట కట్టీ, దానికీరవైపులా కాల్వల 
(త్రవ్వకంచేస్తున్నారు. 1961 నుండి పనులు సొగించుచున్నారు. ఈ ఆనక ట్టకింద నల్గొండ, 
సూర్యాపేట కాలూకాలలో సుమారు $8 వేల ఎకరాలా పల్లపు సాగౌతుందవి ఆందనా 
వేస్తున్నారు. 
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గోదావరి నదీలోయ్య పొ జెక్టులు 


యావద్భారతంలోను గంగ తర్వాత గొదాపరి రెండవ పెద్దనది. దీనినే “దక్షిణ 
గంగ" అని గూడా పిలుస్తారు. గోదావరి నది మహారాష్ట్రంలోని నాసిక్‌ పట్టణమునకు 18 
మైళ్ళ ఎగువన "శ్రయంబకం' ఆనే చోటపుట్టి 950 మెళ్ల (పవహించి, సముద్రంలో గలియు 
చున్నది. ఆంధ్రపదేశ్‌ లో (ప్రవే! రించేలోగా, దార్న, (పవర, మూల, పూర్ణ అనుచిన్న ఉప 
నదులు ఇందు కలుస్తున్నవి. తెలంగాణాలో అనేక ఉప నదులు కలిచేదాకా, ఇది అంత పెద్ద 
నదిగాదు. మంజీర, (పాణహి త, శబరీ, ఇంద్రావతి యిదలగు ఉప నరులు గోదావరిలో సంగ 
మం ఆవుతున్న లి, మంజీరా నది మహారాష్ట్రంలోని చన జీగాలో దాలొధూటు పర్వతాల్లో 
ఉస్మానాబాద్‌, మేదక్‌ల గుండా (పవహొంచి, సంగారెడ్డి వద్ద ఉత్తరంగా చిరిగి, నిజా 
మూళాట్‌ జిల్లాలో గోదావరిలో కలుస్తున్నది. చీని ఊొక్షవృ 100 మెస్ల, (ప్రాణహిత విదర్భలో 
పుట్టి తెలంగాణా ఉ తరంగా (ప్రవహించి పెన్గంగ. హర్ధా, వైన్‌గం గలతో కలసీ (పాణహితగా 
ఏర్పడి, ఆదిలాబాద్‌లోని చిశ్నూరు తూమ్బుస 12మెక్ళులో కా ఫారం సహన వద్ద గ శా 
వరిలో కలుస్తున్నది. మంజీర, (ప్రాణపాతలను కలుపుకొన్న గోదావరిలో మానేరు, ఇ స్తరు 
నుంచి వచ్చే ఇంద్రావతి, శబరి గదులు సంగమం ఆపవుతున్నవి. మానేరు కరీంనగర్‌ జిల్లా 
లోని నిరినిల్ల కొండల్లో పుట్టి, మహాచేవప్పరం వద్ద ఈ నదిలో కోలుస్తున్నది, తర్వాత గోదా 
సరి తూర్పు కనునుల గుండా (ప్రవహొంచుతుంది. పాపికొండల వద్ద నది 200.800 గజాల 
ఇరుకైన కొండరాతి సౌరంగాల మధ్య (_పవహించుతుంది. ఫలపుష్పాదులతో కళకళలాడే 
(ప్రకృతి దృశ్యాలున్న ఈ కనుమలను దాటి, గోదావరి పోలవరం వద్ద మైదానాలలోకి (ప్రవే 
శిస్తుంది, పోలవరం నుంచి విశాలమైనదిగా, ఒడ్డులను కోసుకొంటూ రాజమహేంద్రవరం 
చేరుతుంది. ధవశేశ్వరం నుండి రెండు పాయలుగా చీలి, గౌతమి, వాళిష్ణ ఆనే పేర్లతో 
ముందుకు సాగిపోతుంది, ఈ 2 పాయల మధ్య నున్నదే, (పళిద్ధి చెందిన “నెం్టటల్‌ డెల్టా” 
తూర్పు వశ్చిమ డెల్లాలు ఈ రెండు పాయలకు తూర్పు వడమరలుగా నున్నవి. తిరిగి "ఈ 
పాయలు ఆనేక ఉప శాఖలుగా బలి వరద కాలంలో అనేక *లంకలి నేర్పరుస్తున్నవి* 
గొళమీ గోదావరి తూర్పు గోదావరి జిల్లా “యానాం వద్దనూ, వాళిష్ష గోదావరి పశ్చిను 
గోదావరి జిల్లా నర్బాపుకం సమీపాన వున్న “అంతర్వేది వద్దను, సముద్రంలో 
కలుస్తున్నవి. 


గోదావరి నది మొత్తం 1,21,500 చ. మైళ్ళ విస్తీర్ణం నుండి నీటిని 
ఇగహీంచుచున్న ది, 





ర్‌క్స్‌ [9] 
గోదావరిలో కలియు ఉప నదులు 








ఉన కరి పేడ మెద అరగాజి గరిష్ట Sade 
jer (చు! (కూనెక్కు_లు , 
1. మంజీర 480 12,570 6,00,006 
2, పెద్దవాగు 70 900 t.88,000 
ర. కదం 58 820 2,50,006 
4. దూనేప laf 4980 4,42,000 
ర, ప్రాజహిత 400 43,000 9,80,000 
6. ఇందావకి 900 16,000 6,80,000 
7. శిరి 148 7,800 5,40,000 
8. తదిశరములు జ 9,100 ప్రస్తు. 








ఇవిగాక, వివగాకు 1,050 చ. మై, పూర్ణకు 6,015 త, మె, (వ్రపరకు 2,5 
చ, మై, వీంధుసాగకు 1,490 శ. మై ఆరగాణి ప్రచేశమున్నది. 


వివిన రాష్ట్రములలో గోదావరి నది అరగాణీి 











రాష్ట్రం అరగాణి విన్తీర్ణం చ మై. పొడవు మైన్ళ 
బోలబాయి 6,508 80 
మర్య|ఫడేళ్‌ 52,050 08 
హౌ ద్రాకాద్‌ 7 $8,750 (8644251 185) 
మద్రాన్‌ క్‌ 
నేటి ఆం. (పాంళం J 10,037 (185 ౨-80) 
మొత్తం 1,18,800 





(భోస్లా కమిషన్‌ నివేదిక నుండి) 
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ఈదిగువ “టేబులు ననుసరించి చూస్తే భారత దేళంలోని సెద్దనడులతో పోల్చి గోదావరి, 
కృష్ణా నదుల పొడవును పరీవాహక (ప్రదేశాన్ని. సాలీనా జిల (ప్రవాహాన్ని, తెలుసుకొనుట 
కవకాళం వుంటుంది. గంగా, (బ్రహ్మప్యతా నదుల తర్వాత, గోదావరి భారత దేశంలో 
కెల్లా గొప్పనది. 








నడి పేరు స్థలం జ్ర భం వ్‌ నా 
1. గంగానది రాజమహల్‌ వద్ద 8,77,266 1,557 397.68 
2. (_ద్రహప్పుత్ర గంగా సంగమం వద్ద 1,95,400 1,800 104.00 
8, గోదావరి ధవశేశ్వరం వద్ద 1,21,246 900 84.00 
$4. మహానంది హీరాకుడ్‌ వద్ద 82,750 ర్‌28ి 48.00 
ర్‌, కృష్ణానది విజయవాడ వద్ద 98,140 775 48.00 
శ. నర్మద i 83,750 150 18.90 
7. తసతి ih 24,000 450 18.50 
8. సఫ్లెజ్‌ భాక్రానంగల్‌ వద్ద 22,800 900 15.00 
9. కావేరి ఆనకట్ట వద్ద 31.800 500 14.00 


గోదావళీకి (ప్రవాహ పరిమితి ఒక విధంగా వుండదు. ప్రవాహం బాగావున్న 
సంవత్సరాల్లో 18 1/2 కోట్ల యకరపుటడుగుల నీరుంటుంది, ఒకొక్క. ఏడు 1కోటి కలకల 
ఎకరప్పటిడుగులకు కూడా తగ్గిపోతుంది, 


గోదావరీ నదీలోయ, ప్రాజెక్టులను గూర్చి ఆల్లోచించే ముందు 2, శ విషయాలు పరి 
గణనలోకి తీసుకొనవలని వుంటుంది, కృష్ణా, గోదావరీ నదులకున్న కేడాలను గూడా గమ 
నించుటవసేరం, 


గోదావరిలో కృష్ణనదిలోవలె, నికరంగా పతియేడూ, నీరు (వ్రవహించదని తేలు 
కున్నది. ఒక్కాక్కన్నుడు అత్యధికంగా నీరు రావటం, మరొక్కావ్వుడు అతితక్కువగా 
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వీరు రావటం జరుగుతూ వుంటుంది. గత 20 సంవత్సరాల్లోనూ, 2 పార్టు గోదావరిలో 


దాని డెల్టా వ్యవసాయమునకు కొవలసినంత నీరు మాత్రమే లభించింది. ఆ సంవత్సరం 
మామూలుగా లభించే నీటిలో 8 వ వంతు మాత్రమే లభించినట్లు (ప్రభుత్వ రికార్డులు తెలుపు 
తున్న వి. 


ఇందు సాధారణంగా 10 నుండి 20 లక్షల క్యూవెక్కుల నీరు పారుతుంది. 


1958 లో వచ్చిన వరదలలో 81.20 లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు ఈ వదిగుండా (ప్రవహిం 
చింది, 


గోదావరినదిలో (ప్రవహించే 2,500 శ. కో. ఘం అ, వీటిలో అధికభాగం నీరు 
తెలంగాణా (ప్రాంతంలో కలినే (పాణహిత, శబరి మెదలైన ఉపనదులనుండి వచ్చి వడు 
తుంది, గోదావరినది, తెలంగాణాలో కృష్ణాపురం దగ్గర 1 వెయ్యి ఆడుగుల కౌంటూరు 
లెవెల్‌ లో (ప్రవహిస్తుంది. ఈ లెవల్‌ చాలాకొద్ది దూరంలో 500 అడుగులకు వడీపోతుంది* 
ఇలా పడిపోవటానికి ముందు గోదావరిలో లభించే నీరు 800 శ. కో. ఘ, అ. మాత్రమే. 
ఈ లెవెల్‌ పడిపోయిన తర్వాత లభించే సీటిని కాల్వలద్వారా ఎన్నో కొండలు, గుట్టలు తవ్వి 
కృష్ణానది సరిహద్దు సమీపాలకు పారించటం ఎంతో కష్టతరమైన పని. 


శణాదికి సీటి సమస్య 


దక్షిణాదికి ఎక్కువ నీటి వసతిలేదుగాబట్టి, గోదావరిలో అధికంగావున్నె నీరును 
కృష్ణా డెల్టాకు అందించి, కృష్ణ నీరును దక్షణాదికి తరలించి, దక్షీణార్కాటు, చంగల్‌ పట్టు 
ఇంకా అవతలకు [పనహింవజేని. ఆచటి భూములకు గూడా నీరందించ వచ్చుననే అభిప్రా 
యాలు కొందరిలో లేక పోలేదు. మన ఆంధ్ర పర్మిశ్రమల అధివృద్దికి డబ్బు కావలసివుంది 
గావున అది తమిళ సపెట్టుబడిదార్లనుండీ స్వీకరించి, వారికి కావలసిన వదీ జలాలను తమిళ 
(ప్రాంతాలకివ్వటం సబిబేనవి మనవాళ్ళ వాదనలు అప్పుడప్పుడు వినవస్తున్నవి. అందుచేతనే 
పెనుదహరించిన రెండు హంశములు ఈ సందర్భంలో దృష్టియందుంచు కోవలని వుంటుంది. 


సీరుండే కాలంలో గూడా 200 యూవిట్లకం'టే ఎక్కువ గోదావరి నుండి లభించ 
దని, సాంకేతిక నిపుణులు కొందర భి పాయపడుతున్నారు. 200 యూనిట్లు అంపే, (వన్తుళం 
కృష్ణా డెల్టాకు వృవయోగ పడేటంళ' నీరన్నమాట, 

ఆంత (రాష్ట్రీయ ఒప్పందం (ప్రకారం, పూర్వపు మడాను రాష్ట్రానికి రాదగన వీరు 
తెలంగాణాను దృష్టిలో వుంచుకొంపే, ఆ నీరు కృష్ణ పెన్నలణన్న లోయ్మప్రాంతాలకే చాలదు, 
ఇంకా పాలారు, నెల్లూరు లోయలకు నైళం వీరందించడం కష్టమనే హంళం మొదటిది. 
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గోదావరిలో నీటి ప్రవాహం తక్కువగా వున్నప్పుడు (ప్రెస్తుతముఇ్నా గోదావరి, కృష్ణ డెల్తా 
లకు నీరు సరథరా చేయటమే కొష్ట్షమౌతుందనేది రెండవది, ఇక మూడవ ముఖ్య విషయ 
మున్నది, గోదావరికి లెవెల్‌ బాగావున్నచోటనే కృష్ణాపురం, బోచంపాడు మొదలగుచోట్ల ఆన 
కట్టలు నిర్మించి, నందికొండ, పులిచింత ఆనకట్టల ద్సారో సొగుచేయలేని భూమికీ, తెలంగాణా 
ఎత్తు (ప్రాంతాలకు నీకు సరఫరాచేయుట కవకాశథ ముండదు. 


అందుచేతనే గోదావరి లోయ వాసుల. న్యాయసమ్మత మైన అభ్నిపాయానుసారం, 
ముందు గోదావరి నదీ జలాలను తెలఆగాణా, ఆంధ భూములకు పారించి, యింకొ ఆరధికంగా 
వుంచే నీను, దక్షిణ భూధాగాలకు ఆందిచ్చుట ద్వారా తదుపరి సద్వినియోగం చేయ 
వచ్చును, 


దక్షిణాదికి ఇంకా సరు కొవంసీవున్ని మాట యదార్థ మే. కావేరికి ఉత్తర పారి 
ముసి నిత్య (ప్రవాహంగలిగిన నదులులేవు. కౌని భూ గర్భశా స్ర్రజ్ఞాల అంచనాలు, పరిశీలనలను 
బట్టి దక్షిణార్కాటు జిల్లాలో 300 ఆడుగుల కింద కోట్లకొలది లిగ్నైట్‌ (పష్మెటోలియం) 
పదార్థం దొరుటుతుందనీ, ధూగర్భానికి ఈ లిగ్నైట్‌ కు మధ్య జల (ప్రవాహాన్ని తెస్తే లక్షల 
కొలది ఎకరాలకు నీరు ఇవ్యవచ్చునని తెలుస్తున్నదిం 
ఇవాటే 


అందుచేత గోధావర్‌కృష్ణా సదులను సంగమంచేని, ఆ నీటిని దూం దేశానికి 
సరఫరాచేసే పధకాలను ఆలోఏంచేముందు, కొష్ట_గోదావరి- పెన్నా లోయలకు సరిపడే వీరం 
దించే విధంగా ప్రాజెప్టలను ముందుపూ ర్తిగావించి, తర్వాతనే ఆధికంగావుండే జలాలను 
దక్షిణాదికిన్వటం నమంజనంగా పుంటుంది, 
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గోదావరి నదిలోయ (పాజెక్టులు 


ధవ శేళ్వురం ఆన కొ. 
చ 
చూోడాఐరి డా-రెచీ_రోడం Ea - రగు చెటననం 
Cm f= 1 చ 
తామమాదనాళ?ట్‌ 


ఇంచందవరలి విదు౭ఠడ్‌ ఉపాజిక్రిన 
రా త జా 
బూలవదం బాజీ. 


ఇవ్వూడరు జలాశయం. 


తెలంగాణాలో గేదావర్‌ అోయ(పాజెక్తులు. 
తెలం (పాణాక్సు, 


రూతంహపాడు పాజెక్టు క్‌ 


జమిది సరా జెక్ట్ర. 


మానేరు ప్రాజెక్టు. 
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ధవకేళ 65౦ ఆనక ట్ట 


+ 1840 సంవళ్సరానికి పూర్వం, గోదావరి జిల్లాలో తరచు కొమదేవత తాండవిస్తుం 
డేది, 1882-83 లో భయంకర కొమం వచ్చింది. 1840.41 లో మరొక కరువు 
వచ్చింది, ఈ కరువులు (ప్రజలను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసినవి. ఒకవైపు కరువుకాటకాలు, 
మరొక వెప్పన జనాభా పెంపుదల, వేరొక వైపున రెవిన్యూ తగ్గుదల చూని, (ప్రభుత్వంలో 
గూడా కొంత కిదలిక వచ్చింది. ఆప్పటికే తంజావూరు జిల్లాలో కావేరీ ఆభివృద్ధి కార్యా 
లను నిర్వహించిన, సరొఆర్థర్‌ కాటన్‌ ధవ శేశ్వరంవద్ద గోదావరినదికి ఆనకట్టను నిర్మించాలని 
సంకల్పించాడు. (ప్రారంభంలో కొన్ని అంతరాయాలు కల్గినా ఈ కట్టడానికి చివరకు పై 
అధికార్ల ఆమోద ముద్ర లభించింది. కౌట్లన్స్‌ 1 లో ఈ అనక్షట నిర్మా 
ఇం పూర్తి అయింది, అపూర్వమైన ఈ ఆనకట్ట ఆం|ధడేశానికి భాగ్యదాత, అన్న్మప్రదాత 
బంగారుగని,. ఇలాంటి మహోన్నత నిర్మాణాన్ని (ప్రసాదించిన కాటన్‌ చిరస్మరణీయుడు, 
ఆతని సాంశేతిక ప్రతిభ, దూరదృష్టి, కార్యదీక్ష గణనీయమైనవి. ఈ అనకట్ట నిర్మాణం 
ద్వారా కృష్ణావలె, గోదావరీ మండలానికి నైతం, అతను చేసిన నేవ అమోఘమైనది. 


గోదావరి నదిపై 1857 నం॥లో ధవ శేశ్యరంవద్ద ఆనకట్ట కిట్టబడింది. దీని మీద 
పెట్టుబడి 2.20 కోట్ల రూపాయలు. దీని వల్ల 8,80,500 యకరాల మొదటి పంటకు, ఆద 
నంగా 2,50,000 యకరాలు 2వ వంటకు నీటి సౌకర్యాలు కలుగుచున్నవి. గోదావరి డెల్టా 
అయకట్టు కిందపండించబడుచున్న పంటల విలువ సుమారు 11.7 కోట్ల రూ. వుంటుంది, ఈ 
కాల్వల ద్వారా ఏటా సుమారు 27.11 కోట్ల రూ. విలువగల వర్తక వ్యాపారములు 
జరుగుతూ వున్నవి, 


గోదావరి మహానది యొక్క జలశ క్రి విస్తార మైనది, నది ఆరగాణి దాదావు 
1,21,500 చ. మైళ్బు. గోదావరికి అంధ్ర (ప్రదేశ్‌లో చాలా భాగం అరగాణిగా నున్నది, ఇంత 
వరకు రికార్డు అయిన లెఖ్కలనుబట్టి బె టికి పొయ్యే సీట్రి గరిష్ట (ప్రమాణం 10058 సం॥ లో 
- 29 లక్షల క్యూ నెక్కులు, గంగానదిలో 17 లక్షల క్యూ సెక్కు.లు మాత్రమే, బే పెన 
"పేర్కొన్నట్లు సర్షములు కురియనట్టి కాలంలో, జననకి, జూన్‌ వరకు నదీ (ప్రవాహం 
చోతంది. 
" గోదావరి అనకట్టకు చెందిన మూడు ముఖ్యమైన కాలువలు 3 డెల్టాలకు నీరందిస్తు 
స్ట ఆనకట్ట 4 భాగాలు, ఇందులో ధవశేశ్వరం సెక్షన్‌ నిడివి 4899 అడుగులు, 
స్నకివి 2,859 ఆతుగులు; మద్దూరు నెక్షన్‌ పొడవు 1,500 ఆడుగులు విజ్జేశ్వరం 


న్న్న am 4 a మ ఎనీ 


న యో షో 2 మా జో జన్‌ ఉల సట వాష్‌ యల కట లో మీ 


A 


మని గుర్తించారు. 1035 సం॥లో 2 ఆ. తలుపులను మార్చి శీ ఆ. తలుపులు ఆమర్శ్చినారుం 
వరదకాలంలో వాటంతట ఆవేపడిపాయే తలుపులను, వరగతగ్గి పోగానే పెకి ఎత్తి వుంచే 
ఏర్పాట్లు చేశాడ. ఇలా చేయటం వల్ల నదిలో నీటిమట్టం, కావలసిశంత వరకే వుంటుంది, 
ఆంతకు మించి హెచ్చగు డానిని అదుపులో వుంచ వీలగుకుంది, 


కాలువయొక్క_ (ప్రధాన భాగంలో ఒక తూము, దిగువన మరొక తూము ఆమ 
ర్నారు. మూడు డెల్టాలకు శ ముఖ్యలాకులున్నవి, తూర్పు డెల్టా విస్తీర్ణం 450 చ, మైట్ల 
మధ్య డెల్ణాల విస్తీర్ణం 500 చ. మైళ్ళ, పళ్ళ్చిమ కెల్లా విస్తీర్ణం 1,000 చదరపు మెచ్చు. 
ఈ సళ్చిమ కౌలువ పరిమితి సళ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని కొళ్లేటి పరన్పు వరకూ వ్యాపించి 
యున్నది, 


తూర్పు, పళ్ళ్చిమ గెల్పాలో సామర్లకోట, ఏలూరు కాలువలు డెల్పాల మధ్యగల (ప్రదే 
శాలన్నిటికీ ఇర్రిగేషన్‌ సౌకర్యాలు కలుగ జేస్తున్నవి, అంతేగాక కాకినాడ రేపును, ఏలూరు 


పట్టణాన్ని కలుపుతున్న ది. కష్టా డెల్లాలోని ఏలూరు కాలువ, గోదావరి డెల్టాలోని ఏలూరు 
కౌలువ, ఏలూరువద్దనే కలుస్తున్నవి. మధ్య డెల్టాను *నగరంలంక” అని ఆంటారు. ఇది 
గోదావరి జిల్లాలకు నందనవనం. గన్నవరం ఆక్విడెక్టు నిర్మాణం గత కకాబ్దంలోనే 8 నెలల 
స్వల్ప వ్యవధిలో జరిగింది. ఈ ఆక్విడెక్లు కెప్షన ఓర్‌ యొక్క (ప్రజ్ఞా పాటవాలకు (ప్రత్యక్ష 
నిదర్శనం, 


అన్నంపల్లి అనుచోట (ఐలెండు పోరివరం) పోలవరం ఆక్విడెక్టు నిర్మించారు. 
ఇది పోలవరం లంకలళు నీటి సౌకర్యాలు కలుగ జేస్తున్నది. వరదిల దారి నుండి కాపాడగ 
అందుల'కె నదికి దాని శాఖలకు కాలువలు యిరువై పులా కరకట్టఆన్నవి. 


థవ శేశ్వరం ఆనకట్టను, కౌలువల మూలంగా 8,80,000 ఎకరాలకు నీరందించే 
విధంగా రూపొందించారు. కాని నేడు కిన పంటకో కూడా కలుపుకొని సుమారు 12 లక్షల 
ఎకకాలకుపెగానే గోదావరి డెల్టాలో పల్లపు సాగుచేయఐడుళున్నది. ఇచ్చట ఊత్పల్తి అయ్యే 
వంటల విలువ 11.77 కోట్ల రూపాయలని ఆంచనా. ఆనకట్ట విర్మాణమునకైన ెట్టుజడి 
అ సారు 2.20 కోట్ల రూపాయలు మాత్రమే. క అడుగుల తలుప్పలకు బదులుగా, క అడు 
గుల తలుపులు అమర్చుటకుగాను 1.5 కోట్ల రూపాయలతో ఒక వధకం తయారు చేకాక్తు. 
దీని చల్ల సుమారు ! అకా 10 వేల ఎకఠాలకు ఆచనంగా సీరందుతండని ఆధి ప్రాయతి. 


ఈ అన్ని డెల్టాలలోవి కాలువలు వాకాయావావికి పంవత్మరంత్లో 18, షపూషాలు 
తసయోగవడతవి. పాలీనా .24.71 కోట్ల రాపాయల , సరుకులు, ఒక కోట్ల రుపాయల 
కిమ్ముతుచేయు కలప సామ్మాగి, వీటిగుండా రవాణా అవుతున్నవి. ఏటా 18 వేల మంది 
(వ్రయాజీకులకు ఈకాలువల మూలంగా రవాణా సౌకర్యాలేర్పిడినవి. ఈ చిధంగా ఢవ కేళ్వరం 
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అనకట్ట గత 100 ఏీండ్లపైగా ఉభయ గోదావరీ (వ్రజలక సర్వనిడాల సహాయవడుతూ 
వచ్చింది, 


నేడీ ఆకకట్ట అక్కడక్కడా దెబ్బతిన్నదనీ, ప్రమాదం వాటిల్లకుండా, ముందుగా 
ళగు జాగరూకత వహించవలని వృంటుందని ఆందోళన వెలిబుచ్చుతున్నారు. ఈ ఆనకట్ట 
గంగ్లవలన, కృష్ణా ఠోడ్డు |బ్రిడ్డి రెగ్యులేటరునలెనే వెంటనే గోదావరికి గూడా బారేజీ నిర్మించ 
వలనీన ఆవళ్యకళ స్పష్టవడుళున్నది, 


గోదావరీ మహానదిపై ఈ కతాబ్దకాలంలో చెప్పుకోదగిన వెద్ద (ప్రాజెక్టు ఏదీ ఆఆ(ధ్ర 
(వదేళ్‌లో నిర్మాణంగాలేదు, 1868 లో ఒక్క పోశంపాడుకు మాత్రం ప్రారంభోత్సవం 
గావించబడి పనులు సాగుచున్న వి. 


ధవశేశ్వరం రెగ్యుళేటర్‌ 


1858 సంవత్సరంలో గోదావరికి ధవేశ్వరం ఏద్ద కట్టబడిన ఆనకట్టకు యిప్పటికీ 
112 ఏండ్లు నిండినవి. అనకట్టకు కొన్ని చోట్ల దీటలా వారినవని తెలునుకొన్న గోదావరి 
జిల్లా వాసులకు, ఇది అత్యంతాందోళన గలినెస్తున్నది. ఏదేని ప్రమాధం సంభవించిత్కే గోదా 
పరి డెల్దాలో వంట దెద్బితిని, జాతీయ నష్టం గలుగుతుందనే భయ భ్రాంతులు వ్యాసించినవి 
ఈ ముఖ్య విషయం (ప్రభుత్వ దృష్టిలోకి గూడా వచ్చింది. నేడు ఇంజనీర్ల పరిశీలనలో 
నున్నది, కోస్తా వరద నివారణ కమీషన్‌ చైైర్మన్‌గానున్న శ్రీ మితా ఆధ్వర్యాన ఒక 
కమిటీ నియమించబడి వరిశీలనలు జరుపుచున్నారు. 


గోదావరీ ఆనకట్ట షట్టర్లను పెంచే విషయాన్ని గూర్చి 1854 నంవత్సరంల్‌'నే' 
పూండీ పరిశోధనా వంస్థలో పరిశీలనలు జరువదిడినవి. వాళు ఆనకట్ట మరమ్మతులు చేస్తునే 
6 అడుగుల తలుపులు అమర్చుటికు, సూచించారు. దీనిననునరించి, 1900 మే వెలలో 1.41 
కోట్ల రూపాయల ఖర్చుతో పధకం రూపొందించబడినది. ఐతే (ప్రస్తుత అనకట్టకే 8 అడుగుల 
తలుపులు అమర్చటం ఎంత వరకు నుసాధ్యమని కేంద్ర జలవిద్యుత్‌శాఖ వారి నలహోను 
కోఢటం జరిగింది. వారు ఆనకట్టను పరీక్షించారు. 


" “The structure is not immune from damages even 
at the existing pond level conditions and therefore it 
is not desirable to contemplate any additional increase 
in the pond level”. 
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It is recomended that studies may be made for 
replaeement of the Existing anicut by a New structure 
at an early date.”’ అని 1981 నవంబర్‌లో కేంద్ర జలవిద్యుత్‌ కాఖ వారు 
అభిప్రాయం చెలిణుగ్నారు. కాని అనసర చర్యలను ఇప్పటీ వరకూ తీనుకోటం జరగశేను. 


గోదావరి జారేజీ 


గోదావరి నదిపై బా కేజీ నిర్మాజానికీ కేంద (పభుత్వం 1804 సంవత్సరంలో 
ఒక సూచన గావించింది. వెంటనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇంజిసీర్లచే వరిశీలనలు జరిపించి, 10.9 
కోబ్ల రూపాయలతో ఒక స్కీము తయారుచేయించి పంపింది, రెగ్యులేటర్‌ ఆవశ్యక తను, 
దాని అంచనాలను వివరిస్తూ 1856 జూలై లో వివేదించింది. దీసి ఆర్థిక సమస్యను రెవిన్యూ 
'బోర్డుకోను, ఇరిగేషన్‌ ఇంజనీర్లతోను సరి|పదించుటి జరిగింది, 


ఇంతలో 1050 జనవరిన (వత్యేర శిఫ్‌ ఇంజనీరు నుంచి 4 ఆతుగుల తలుప్పలు 
ఏర్పాటుచేనే స్కీము అందింది, ఛీఫ్‌ ఇంజనీరు మొదట్లో తయారుచేనీన అంచనాలనుఃబ్లి 
చీని ఖరీదు 2.74 కోట్ల రూపాయలవుతుందని కేలించి కాని |వభుత్యం ఈ మ్మీమును 
మరల ఆలోచించి 1.41 కోట్ల రూపాయలకే దీనిని పరిమితం చేయుటకు 1960 మేలో విళ్న 
యించింది. ఈ సందర్భంలోనే రాష్ట్ర పబ్లిక్‌ శాఖామాత్యులు “ఆరు అడుగుల గేట్లు ఆమర్నుట 
కంకే వాశేజీ నిర్మాణమే ఉత్తమమైనదసో తమ అభిప్రాయం కేంద్రానికి తెలియ జేశారు, 


ఎలాగో తర్వాతనై నా బెటర్‌ మెంట్‌ లెపీని రైతులు చెల్లించుకోవాల సీ వుంటుంది 
గావున, ఎకరానికి నూరు రూపాయల చొన్వున డెల్టా వాసులు ఇప్పుడే చెల్లిస్తే, పని ప్రారం 
భించుటకు పూనుకొంటామని ఇటీవల రాజమండిలో ముఖ్యమంత విశదీకరించారు. 


ఐతే గోదావరిపై బారేజీని ధవ శేశ్వరంవద్దనా, పోలవరంవద్దనా ,యనేది విపుణులైన 
ఇంజనసీర్హకు వదలవలని పుంటు9దన్నారు. ఈ ఆలోచనలతో గోదావరి జారేజీ పధకం కాల 
హరణమోళూ వున్నది, 


రోడ్డు బడ్డి 


(వ్రన్తుకం కట్టుబడిలోనున్న రైల్వే (టిడ్తీతో పాటు రాకపోకల కమవైవ రోడ్డు బిడి 
గూడా నిర్మాణం చేనినట్లయితే ఎక్కువ (వయోజనకరంగా వుంటుందని [వేతాఖ్మిపాయంగా 
వంది. ఇవ్బటి ఆనకట్ట మీద ఫ్మిజవరి 15 లగాయతు జూన్‌ | వరకు మమారు శీ నెలలు 
మాత్రం ఈ రవాదారి తెరచి వుంటున్నది. నంవత్సరం పొడుగునా ఈ అనకాళం గలిగి. వే 
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అశేష [వజలకు యింకెంశతైనా మేలు చేకూరుతుండి,. (ప్రభుత్వానికి ఎక్కువ ఆదాయం లభి 
స్తుంది. దేశ రకణ,గ్థ్‌ఆహార ధాన్యాదుల సరఫరా, (ప్రయాణీకుల సౌకర్యం మున్నగు ముఖ్య 
విషయాలను గమనిస్తే ఈ రోడ్డు నిర్మాణావళ్యకత బోధవడుతుంది. రైల్వే శాఖ వారు 
వునాదులువేసి కట్టుబడి కుష్మక్రమిస్తున్నారు. గావున ఈ రోడ్డు టిర్డికి ఖర్చు గూడా 
కలినివస్తుంది. 


కృష్ణా రోడ్డు థ్రిడ్డి రెగ్యులేటరువలెనే, గోదావరికి గూడా రాజమండ్రి వద్ద వెంటనే 
ఓక రోడ్డు (టిడి రెగ్యులేటరును నిర్మాణం చేయుటవసరంగా వుంది. 


ధవశేశ్వరానికి $0 మైన ఎగువనున్న పోలవరం వద్ద బా కేజీ కట్టవలని వుంది 
గాన, యిక్క_డెందుకనే భావన కొందరిలో వున్నది. కాని దీనికది పోటీ పెట్టవలసిన ఆగత్యం 
లేదు. ధవశేశ్వరం వద్ద ఆనకట్టకు ఏవో తాత్కాలిక మరమ్మతులు గావించుటకంపే, రెగ్యు 
లేటరు నిర్మాణం చేయటం మంచిది. కృష్ణా తోడ్‌ విడి రెగ్యులేటరు ((వకాశం చానేజీ) 

ణి జ 

వలెనే గోదావరిపై గూడా చారేజీ ముఖ్యం. దీనివలన గోదావరి డెల్లా కంతా సీటి సర 
ఫరా గ్యారంటీ వుంటుంది. ఏటి పొడుగునా రహదారీ సౌకర్యం ఏర్పడుతుంది. మరో (ప్రమా 
దం వాటిల్లకముందే (పభుత్వం సత్వర చర్యలు గైకొన్ని బా లేజీ నిర్మాణం పూరి గావిస్తా 
రని ఆశిస్తున్నారు. 
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రామపాద సాగర్‌ 


ఆంధ్రదేశ నదీ జలాల వినియోగ పధకొల్లో మొదటిది, వ్య త్రమమెనదిగా పేరు 

గాంచినది “రామపాద సాగరం” (ప్రాజెక్టు. మన రాష్ట్రంలోని ప్రాజెక్టులలో ఆన్నింటికంచెను 

58 లక్షల రూ. వ్యయంచేవి, కూాలంకనంగా యిది సరిశీలించబడింది. పోలవర్తం వడ్డశపే 

టి మై డాక్టరు సావేజీ, డా. తేర్‌జిగి, మిస్టర్‌ హార్పర్‌, సర్‌ మోర్‌ డాక్‌ 

మేకొనాల్డు మొదలై న వవంచంలో సేరుపొందిన (ప్రముఖ యింజనీర్ల చే, (వ్రతిహంశం 
పూర్తిగా ““పరిశిలించబిడి, ఇది సుసాధ్యమైనదవి నిర్ణయించబడినది. 


ఈ డాము 6,800 అ. పొడుగున, 428 అ. ఎత్తువుంటుంది. మొ త్తం 27ష్ణై లక్షల 
యకరాలకు వ్యవసాయానికి ఆదనంగా నీరు లభిస్తుండి. ఇందులో కృష్ణా గోదావరి డెల్తాల 
దాళ్వా వంటకు వుపయోగపడుతుంది,. విశాఖపట్నం హార్చతు నుండి కృష్ణానది వరకూ సున్న 
మెట్ట భూములకు పుష్కలంగా వీపు లభ్యమౌతుంది, దీని నిర్మాణమునకు 129 కోట్ల కాపా 
యలు ఖర్చుఆవుతుందని అప్పట్లో ఆంచనావేశారు. 


ఈ ప్రాజె ను గురించిన వివరాలు తెలుసుకొందాం, శామషాద సొగరం యొక్క 
గాము ఎత్తు 400 అడుగులు, జాగా లోతు ప్పనాదిరాయి నుంచి 428 ఆడుగులుంటుంది. తాజి 
'హీంద్రవరమునకు ఎగువన 20 మైళ్ల దూరము వున్న పోలవరం వద్ద యీ డాము కట్ట 
బడును, 


ఇక్కడ గోదావరిలో మవోనం దేశ్వరకొండ వుంది. ఈ కొండకు ఆటుయిటూ 
ఆనకట్ట కొట్టవలనివ్వంది, గోదావరికి ఎడమవైపున విశాఖపట్నం నౌకాశ్రయం వరకూ, 181 
మైళ్ల పొడవువన్వూ కుడివైపున కృష్టానడివైపు 110 మైళ్ల వొడవుననూ, కృష్ణదాటి గుంటూరు 
జిల్లాతో 1065 మైళ్ల దూరము కాల్వలు (త్రవ్యబడును. ఉభయ గోదావరులు, విశాఖ, కృష్ణ, 
గుంటూరు మండలాలందు 273 లక్షల యకరములు యిందువల్ల సాగపును. 


రిజర్వాయరు నీరు భద్రాచలం, దుమ్ముగూడెముల వరకు వ్యాషించును. భ(ద్రాకలం 
శామ పాదములకు 8, 10 అడుగుల దిగువ వరకూ నీరు వ్యాపింతవచ్చు. దీని జలాశయం 
వీరు 586 చ మెళ్ళు వ్యాపించును. దావిలో హైద్రాబాద్‌ 181 ఈ మై బప్తరు (పాంశాన 
14 చ. మై జయపూర్‌ (ప్రాంతాన 14 చ, మై; ఆం(ధలో $81 చ, మె. వుంటుంది. ఈ 
ఆనకట్టకట్టుటవలన గోదావరీ నీరు 20 వంతులు ఉపయోగించుకొన వచ్చును. సాలీనా 25 


కోట్ల రూపాయలు ఈ. ప్రాజెక్టు శలన ఆదాయం ఐఖిస్తుంది. 
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డాము కింద కుడివైపున విద్యుదుత్చ త్తి స్థాన ముంటుంది. లక్ష వరకూ కిలోవా 
విద్యుచ్చ క్తి లభించవచ్చును. లాకులు కట్టి మధ్య (ప్రదేశ్‌, విశాఖపట్నం, మదాసుల నరకో 
మంచి నావల రవాణా సౌకర్యములు కలిగించ వచ్చును, 


సలహా యంజిసీర్ల దోర్డువారు ఆనకట్ట నిర్మాణం సుసాధ్యమని నిర్ణయించారు 
సాధారణమైన నదీగమునము, (ప్రవాహము, పునాది ఖననము మున్నగు సమన్యలున్ననూ 
విస్పం దేహంగా ఆనకట్టను నిర్మించవచ్చునని యింజనీరు బోర్డువారు తమ ఆభిపాయము బలి 
బుచ్చారు. 


ఈ రానుపాదసాగరం (ప్రాజెక్టు విషయంలో పునాదుYకు కొవలనీన రాయి నదీమట్టి 
మునకు 280 అడుగుల కిందకు పోతేనేగాని దొరికేటట్లు లేదనీ, ఆందుచే ఇది అధికవ్యయంతో 
కూడుకొని వున్నదనీ కొందరి భావన, కాని “The Board of cosulting 
Engenires Examined the detailed designs and declared 
that despite unusually difficult river diversions and 
foundation exavation problems, the construction of 
Dam unquestionably feasible.” అని (ప్రభుత్వ నివేదికలే తెల్పుతు 
న్నవి. 


బొల్హరుడాము నిర్మాణంలో కౌల్యము, సామర్థ్యము చూసిన నీపుణులు హార్చరు, 
"పెర్తాగి, డా, శావేజీగారు ఈ ఆనకట్ట సలం, పధకాన్ని |ప్రశంసించారు, 
bz] గొ బథి 


“సలహా ఇంజనీర్ల బోర్డు వారు ఆనకట్ట నిర్మాణము సాధ్యం అని నిర్ణయించారు, 
అసాధారణమైన నదిగమనము, (ప్రవాహము, పునాది, ఖననము మున్నగు క్లిష్ట సమస్య 
లున్ననూ నిస్సందేహంగా ఈ ఆనకట్టను నిర్మించవచ్చు"నని వాళు సలహా యిచ్చారు. శిజర్వా 
యడ నీరు 587 చ. మై. వ్యాపించును. అందు హైదరాబాద్‌ (ప్రాంతమున 181 చం మై 
ఇస్తరు (ప్రారితమున 16 త, మై; జయపూరు (ప్రాంతమున 14 చ మె; ఆంధ్ర (పాంళమున 
881 చ, మై. జలాశయము వ్యాపించును. 


ఇశిగషన్‌ 


ఉటేయ .గోవావరులు, విశాఖ, కృష్ణా, గుంట్రూళు వమండలవుళండ్రు 7 ఇ త్రల 
ఏక్షళములు రామపాద సాగరం కింద" సాగగును. మెట్ట వదేములలో' 9 లక్షల 
ఎకీరషంలలో మొదటి నంట,' 4లక్షల ఎకరములలో రెండచ వంట రాగలదు, 
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గోదావరి డెల్టాలో 8 లక్షల 2 వేల ఎకరములు, కృష్ణా డెల్లాలో 6.4 లక్షల ఎకరములు శివ 


పంటనిచ్చును, కొల్లేరు (ప్రాంతంలో 0.6 లక్షల ఎకరముల మొత్తం 27 లక్షల పంట 
వచ్చును, 


పెచుంచ్చ్యకీ 


డాము కుడివైపున విద్యుదుత్చ శ్రి స్తానముండును, లక్షన్నర కిలోవాట్ల విద్యుచ్చక్తి 
ఉత్పత్తి చేయవచ్చును. ధక ప్రాకెప్టువలన 100 లక్షల టన్నుల బియ్యం లభించును. 


సాలీనా 25 కోట్ల రూపాయల వంట ఉత్ప త్తి అగును. (ప్రభుత్వమునకు 2కకి లతల రూపా 
యలు రెవిన్యూ వస్తుంది. 


రామపాదసొగర ఆనకట్ట పొడవు 6 వేల అడుగులు. 428 ఇడుగులబఎత్తు 
వుంటుండ, ఖర్చు ఒక్క ఆడుగు సీటికి 760 రూ. లు మాత్రమే అని అంచనా వేశారు. 


ఈ రామపాదసాగర ప్రాజెక్టు విషయంలో కృషిచేసిన వారిలో (శ్రీ ళొంఠిరామ 
మూర్తిగారు అగ్రగణ్యులు, ఆనాటి మద్రాను (ప్రభుత్వ వైఖరి భిన్నంగా వుతడటంతోం 
ఇది మరుగునపడి పోయిందని చెవృవలసివృంది. 
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ఇంచంపల్లి విద్యుత్‌ (పా జెక్టు 


గోదావరి నీరునింపే జలాశయంక స్టే విషయమై వరిళోధనలు జరిపిన ఫలితంగా 
ఆంధ్రప్రదేశ్‌, సరిహద్దునవున్న ““ఇంచంవల్లి” ఆనే (ప్రదేశంలో ఒక గొప్ప రిజర్వాయరు 
నిర్మించడానికి తగిన వసతులన్నీ కలవని, యింజసీర్లు ఒక నిశ్చయానికి వచ్చారు, 

సోనుశిలమీద కట్ట నుద్దేశించిన జారేజీ వంటిది ఫోలవరం వద్ద గూడా ఒక బారేజీ 
కట్టుట ఎక్కువ (ప్రయోజనకరమని ఇంజని సీర్లు ఆధి ప్రాయాలు వెలిబుచ్చుతున్నారు, 


ఈ ఇంచంపలి స్థలం, కలరా వతి, (పాజహితలు _గోదావరి నడీ సంగమానికి 
విమ్మట, దిగువ ధాగంలో ఫస "ఈ ఇంచంపల్లి దగ్గర రెండు వె పులా కొండలు గలి 


గిన (పదేళంలో గొప్ప రిజర్వాయరు నిర్మిస్తారు, గోదావరి మహానది ఇంచం పల్లి చేరే టప్పటి'కే 
పెద్ద జలరాశిగా వుంటుంది, కాని యీ జలాశయం కింద యిరు వైపుల కాల్వలు తవ్వే ఆవ 
కాళం లేదు, దగ్గరలో వ్యవ సాయమునకువయోగపడే భూమి లేదు. అందుచే, ఇంచంపల్లి 
(ప్రాజెక్టు ముఖ్యంగా విద్యుచ్చ _క్తిని యవ్యగళిగేదిగా వుంటుంది. 


విద్యుశ్చ క్తి: ఈ రిజర్వాయరులో 700 క, కో. ఘ. ఆ. సీరు నింపవచ్చును, 

అంపే ఇది ధ్యాక్రా జలాశయంకం"పే రెట్టింపు వుంటుంది. ఈ జలాశయంవల్ల 8 లక్షల 
ల్‌ య ఇళ 

క్రిలో వొట్ట విద్యుచ్భ ర్‌ని ఉత్స త్తి తి చయవచ్చును. ఇచ్చటి నైసర్గిక పరిస్థితుల అనుకూలత 

వల్ల స గాము 160 అడుగులకంటే ఎక్కువ ఎత్తు ఆవసరం లేదు. ఇంత పెద్ద సాగరం 


గూడా 20 కోట్ల రూ. తోనే నిర్మించవచ్చు. విద్యుచ్చ క్తిని ఉత్పత్తిచేనే యం (శ్రాగారాలలో, 
నుమాతు 20 కోట్ల రూ. ఖర్చు అవుతుంది. 


పోలవరం చారేజిీ 


ఇలా విద్యుదుత్చ త్తితోపాటు, య్యిరిగేషన్‌ కెలావువక రిస్తుందా ఆని సాంకేతిక 
నిపుణులు వరిశీలనలు నలుపక పోలేదు, ధవ శేశ్వరం వద్ద అనకట్టవలె, పోలవరం వద్ద 
వా'రేజీని నిర్మిస్తే గోదావరి డెల్హాకు 2న పంటకు వినియోగపడటయేగాక, 3 పక్కలా 


కాల్వలు తన్వి వీశాఖవట్నం నుంచి కసూ డెల్లా వరకు నీరును (పవహీంపెచేయుటకు ఆవ 
కాశముంటుందిం 


ఇంచంపల్లి వద్ద ఒకి రిజర్వాయరును నిర్మి స్తే గోదావరి నదీ జలాన్ని నిల్వచేసే 
ఆధిక వయోజనాన్ని పొందవచ్చుననీ, రోమపాదనాగరం ఆనక ట్ర నుద్దేశించిన చోట నము[ద 
మట్టానికి 10% అడుగుల ఎత్తున, 12 కోట్ల రూపాయలతో ఒక బారేజీ నిర్మిస్తే విశాఖ మంచి 
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దిగువనున్న - క లక్షల యకరాలకు యిర్రివేషన్‌ నదుపాయాలు చేయుంయే గాక, వశ్చిమ 
గోదావరి, కృష్ణా జిల్లాల మెట్ట (పాంకాలకన్నింటికి నీరు అంద కజేయవచ్చుననీ ఆధిపాయ 
సడుచున్నారు, 


గోదావరి నదిపై “పెద్ద రిజర్వాయర్ల నిర్మాణానికి అనువైన సలాల వివరాలు 
ళా వ 


b= 


పేర్కొంటూ (పభుత్యాధికార కరప్మృత్రంలో యీ (ప్రాజెప్టలను గూర్చి యిలా (వ్రాశారు: 


“ఇంచంపల్లి వద్ద నదీ గర్భంలో రాయిడాగా నున్నదని యింజిసీర్లు చెప్ప 
తున్నారు. ఆనకట్ట పొడుగు 7 వేల అడుగులు, రిజర్వాయరులో 16 ఎకరా అడుగుల వీటిని 
నిల్వ చేయవచ్చును. దాదాపు 20 కోట్ల రూ. ఖర్చుతో స్కీమును పూర్తి చేయనగును. దీనితో 
పాటు *ఇప్పూరు” వద్ద ఆనకట్టను కూడా నిర్మించినప్పుడు, ఒక మిళియన్‌ హార్బునవర్‌ 
విద్యుచ్చ కిని ఉత్పత్తి చేయడానికి వీలుంటుంది లం పోలవరం వద శాశేజీ 

pe వాత = - చ్‌ 
సహాయంతో 20 లక్షల యకరాల గుంచి 80 లక్షల యకరాల వరకు ఒకటవ వంటక్క 2న 
పంటకు కలివి సప్హయి కాగలదు, ఉత్తరం గైకున తూర్పు గోదావరి, విశాఖ జిల్లాలలోను, 
తూర్పువైప్ప, పశ్చిమ గోదావకి, కృషా-జిల్లాలలోవు గల మెట్ల (ప్రాంతాలను చాలావరకు 

ర లై ర్‌ వ 
సాగుచేయడానికి యీ కాల్వలు వువయోగ పడుతాయి. రామపాదసాగక్‌ ఆవకట్ట కింద ఆదిలో 
సాగులోకి తీనుకొని రాదలచిన (ప్రాంతంలో కనీసం మూడింట రెండు వంతుల భాగాన్నీ చీని 
మూలంగా సాగుచేయడానికి అవకాశాలు కలవని భావించదిడుతున్నది. తక్కిన (ప్రాంతానికి 
గూడా లిప్టు యిర్రిగేషన్‌ సౌకర్యాలు కలిగించడం సుసాధ్యమే” అని ఆ అధికార వృత్రంలో 
(వాశారు. 


ఇప్పూరు జలాశయం 


“ఈ వధకాన్ననుసరించి ఇప్పూరు వద్ద ఆనకట్ట, పోలవరంవద్ద బారేజీ ఉత్తర 
దకిణకాల్వలు ఏర్పడగలవు. ఉత్తర కాల్వ విశాఖవట్నిం హోర్చరు పమీవంలో కలుస్తుంది. 
దక్షిణ కాల్వ ఇ(భహీంవట్నం పద్ద కృష్ణా నదిలో కలుస్తుంది, ఈ 2 కాలువలు గూడా 
పడవల (నయాణునికి అనువుగా వుండగలవు, గోదావరి, కష్టా జిల్లాలలోని మెట్ట (ప్రాంతా 
లన్నీ ఈ కాల్వల కింది సాగు కౌగలవు, వరద (ప్రమాదం తొలగి హోగలదు. ఈ ఆనకట్టకు 
మొత్తం 27 కోట్ల రూ. ఖర్చు కాగలడని అంచనా వేశారు. చారెజీక్‌ 18 కోట్ల రూ కాల్వ 
లకు 28 కోట్ల 16 లక్షల రూ. ఖర్చు కాగలదు, దాదాపు 1 లక 50 వేల కిలోవాట్ల మేరకు 
విక్యుచృ క్తి ఉత్స త్తి చేయుటకవకాశాలున్నవి* ఆని (వ్రాశారు. 


ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడిన తడువరి, గోదావరి [ప్రాజెక్టు ,న్థలాలనుగురించి అనేక 
సాంకేతిక వరిశీలవలు గావించబడినవి. ' ఫలిశంగా ఇదివరలో తలపెట్టిన రామపాద పాగర్‌ 
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(పడీమునకు 13 మైలు (క్రిందనున్న పోలవరం నమీనిమున, ఒక వికిన్‌ బారేజీ నిర్మిచ్నే 
ఎక్కువ (వయోజనం వుంటుందస్నారు. మొదటి దళ ఖర్చు 14.10 కో, రూ. దీని వల్ల 
సుమారు కీ లక్షల ఎకరాల్లో 2వ వంటకు గూడా నీరందిం కవచ్చును. 2వ డశలో ఆనకట్ట 
స్యయం 29 కో. రూ. పోలవరం వద్ద (తవ్వే కాల్వలవల్ల 27.46 లతల ఎకరాలు నల్లవృ 
సాగులోకి వస్తుందని ఇంజనీర్లు ఆంచినా వేశారు. గోదావరి జలాలను హెచ్చుగా నద్విని 
యోగం చేనుకొనుటకు పోలవరంవద్ద దారేజీ, ఇప్పూరువద్ద ఆనకట్ట, ఇంతంపల్లి వద్ద విద్యుత్‌ 
ప్రాజెక్టును నిర్మాణం గావించవలనీ వుంది. 


తెలంగాణాలో గోదావరీ లోయ (ప్రొ జెక్టులు 
గోదావరి లోయ ప్రాజెప్ట ఏ ఒక్క డాముతోనో సరిపోదనీ, ముఖ్యమైన 5 చోట్ల 
దొములు కట్టనలని వృంటుందగుకొ న్నారు. 
(1) కావల గూడెం జాము: ఇది నా౭దేడుకు 82 మైళ్ళ దిగువనున్నది. 
(2) కృష్ణాపురం డాము:ః కావల్‌గూడెం డాముకు శీ5 మెళ్ల దిగువన స్వర్ణ వద్ద గోడా 
వరి వంతెనకు 11 మైళ్ల ఎగువనున్నది. 
అా=గా 
(8) శృష్టాపురం గాముకు దిగువన శీ మైళ్లలో ఒకి పెక్‌ది డామును నిర్మించవచ్చుడు, 
అక్కడనుండి 2 వైపులా కాల్వలు తీయవచ్చును. 
(4) గోదావరినదికి ఉపనది “కడం'మీద మరొక డాము, 
(శ) మరో ఉపనది “మానేరు'మీద కరీంనగరం నమీవమున యింకొక డామునిర్మాణం, 
ఇలా 5 చోట్ల యీ డాములను ఆంచెలంచెలుగా కట్టవలనివుంది. 
4 వుగా ఒక్కొాక్కఆంచె “4 ఏండ్ల చొప్పున 18 చండ్లళో పూరి చేయ లర 
'ఇందని 'ఆభి ప్రాయపోడినారు. 
చీటి ఆన్నింటి కింద శలివి మొత్తం 42 లక్షల యకరాలకు నీరు నరథరా ఆవ 


తుంది. ఇందులో 24 లక్షల 39 చేల యకరాలు గోదావరీ లోయకు, 1కిలకుల 61 వేల యక 
రాలు "కృష్ణా లోయ. ప్రాంశానికి చెంది-వృంటుంచి, 


ఒక్క- కావల్‌ గూడా పికన్‌ శామునుండి తీనే దక్షిణ కాలువ కూర్చున గోదావరి: 
దోకిణంగా 'కృుష్ణానచికీ మధ్యనున్న (శ్రచేశాన్నరకోటివీ సాగులోకి తేదచ్చును. దీనీని బట్టి 
యూ షప్రొజెకుయిక్య 'తొధిన్యక 'తెలున్తుంది. ఆనీ యా 'స్యుతు 'నతితలగా సజమెసోటాట్‌. 





నవాబ్‌ జెన్‌ యార్‌ జంగ్‌ 


మరణం : 1949 ఫిబ్రవరి 18వ తేదీ. 


1877 జూలై శ వ తేది. 


ల! 
ఖు 


జననం 
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కరీంనగర్‌ , వరంగల్లు ఖమ్మం, నల్లగొండ జిలాం వోని మెబ్దభూములు, సాగులోకి 
రాగలవ్ప, 


ఇంజనీర్ల నిచేదిక 


వీటి నన్నింటినీ పరిశీలించి, యిం నెక్ష యీగోడావరి లోయ (ప్రాకెక్టు నిర్మా కా 
నికి తమ సుముఖతను వెల్లడించి యున్నారు. 


* పెన చెప్పిన గోదావరి వాలీ పాంజెక్టు దేశంలోని నీటి పారుదల వరిణాశికలబో 
ఉత్త మోత్తమమైన వానిలో ఒకెటీ. ఇతర పాగిజెక్లలకో దోల్చి చూస్తే దీనికయే ఖర్చు 85 
కోట్ల రూ. చాలా తక్కువ మొత్తమే. 42 లక్షల యకరాల కిది దాగా సహాయకారి, విధాన 
వంటలు పండే [ప్రాంతాలలో యకరానికి 400 రూ, ఖర్చు తేలుతుంది. దక్షీణ పీఠభూమిలోగాని, 
దక్షిణ భారత దేశంలో గాని ఏ పెద్ద పార్ఫిజెప్టుకిందా యింత విస్తీక్షపు భూమి సాగులోకిరాదు, 


పా9జెళ్టులను దకలుజారీగా నిర్మించడానికి ఆవకాళం వృండదిం, నిర్మాణం పాంరంభ 
మైన మూడోళేడాది నుండే ఫలితంలభించే అవకాశము డటం దీనవిప్రత్యేకత. నిర్మింశనలషివ 
డాములు గూడా విశేషమైన ఎత్తువి కావు. మధ్యమంగా వుంజాయి. ఈపారింతంతో కూలిపని 
వాళ్లగూడాబాగా అభిస్తారు. ఈ పాంజెక్టలు 7 తెలుగు జిల్లాలకు ఆత్యంతలాభకారిగా వుంటవి. 


ఇదిగాక, మరొక ముఖ్య విషయమున్నది. ఈ పాజెక్టు కింద సాగుకువచ్చే కృష్ణా 
నచీ లోయలోని నల్లగొండ, ఖమ్మం జిల్లా రాగాలను యిది గాక మరే యితర (సణాళిక వీటి 
నందించలేదు. ఈ పారింతాల్లో వర్షాలు తక్కువ. పంటలు తడచు వాడొతాయి. దీనికి ఆధా 
రం ఒక్క కృష్టానడియే దానిలో 12 లక్షల 6% వేల యకరాలు ప్రస్తుతం నిర్మించదిడు 
తున్న నాగార్జున సాగర్‌ పారిజె కిందకు వచ్చును. నందికొండకు ఇవతల పా9ంతాన 
యిం కెంతళయో, భూమి సాగు కావలనివృంగి. ఆ ధాగంలో 18 లక్షం 60 చేల యకరాలకీ 
ఈ గోదావరీ దక్షిణకొలువ నీరు సరఫరా చేయగల్లుకుంది, ఈ వింధంగా అటు నాగార్లు పాగల్‌ 
యిటు గోదావరీ పాజెట్టలు రెండూ తెలంగాణా పాంంతంలోని కృష్ణలోయలో $0 లక్షల యక్‌ 
రాలను సాగులోకి తెస్తాయి, ఆని ఇంజనీర్లు నివేదికలో వాగిశారు. 


గోదావరి ఉత్తర కాల్వ స్కీము (కదం ప్రాజెక్టు) [ప్రథమ దశ] 


గోదావరిలోయ పారిజెక్టులో విధమదళగా ఉత రకాల్యు నవివి ఆరంథించడం జరి 
గింది. కదం, గోదావరిలో సంగమంకాబొయ్యేముండు ఆదిలాబాద్‌ జిల్లలోని “పెద్దూరు" ఆనే 
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గాగిమంవద్ద యీ ఆనకట్ట స్థలఎవుంది, ఇక్కడ 5,495 అసస పొడుగు డాము నర్మాణం 
చేశారు, హెడ్‌ న్లూయోస్‌ నుండి 48 మెకపొడుగు ఎడమవెప్ప కాల్వతీయబ డింది, అకు 
నుంచి బయలుదేరే ముఖ్యకాల్వ 798 మైప్త, ఈ కాల్వమూడుగా చీలి, పనహించే యేర్చాట్లు 
చేశారు. దీనిఖర్చు 4 కోట్ల 41 లక్షల రూ. లని అంచనా వేయబడింది. జలాశయ వి స్తీర్ణం 
8-28 చ, మైబృంటుంది. ప్రాజెక్టు పైన 14 అడుగుల వెడల్పుగల వంతెన ఒకటి నిర్మాణం 
భో వుంది. దీనివల్ల 65 వేల యకరాలు పిస్తుతం సాగౌతుందని అంచనావేశారు. గోదావరి 


పారిజెక్టభాగం పూర్తి అయింతర్వాత 2 లక్షల 27 వేల యకరాలు సాగులోకి తేవాలని ఉద్దేళ 
వగినారు. 


ఈ స్కీమును 1849 సం॥ లోనే ప్రభుత్వం మంజూరుచేనీంది. గోదావరి నుంచి 
యీజలాశయంలోకి రామగుండం విద్యుళ్ళక్తి సహాయంతో నీరు తోడాలనుకున్నారు. మూ 
డేండ్లలోనే యీడాము వనిపూర్తి చేయనుళ్లైేశించినా, తదుపరి 5 ఏండ్లకు గూడా రామగుండం 
నుంచి విద్యుచృక్తి రాలేదు. కాలువ పొడవు 47 మైళ్లకు తగించి 65 వేల యకరాలకు నీరు 
యివ్వదలచి స్కీమును ఆవిధంగా మార్పు చేశారు, 


కడం ఆనకట్ట నిర్మాణం దాదాపు పూరి గావచ్చింది. 12 వేల యకరాలకు సీరం 
దించారు, 


ఇంతలో హఠాత్తుగా వచ్చిన విపరీత వరద తాకిడికి తట్టుకో లేక, పూర్చికావచ్చిన 
కడం ఆనకట్ట కొట్టుకొని పోయింది. తీవ నష్టాన్ని గలిగించింది. ఇదొక జొతీయదుర్లటన, 
చ బి టబ యె 


కడండాము కట్టబడినరీతి తీవివిమర్శనలకు గురియైంది, మరల మరమ్మతులు చేని ఇటీవలనే 
దీని నిర్మాణాన్ని కొనసాగించారు, 
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కోశిచంపాొడు (పొ జెక్టు 


పూర్వపరిశీలనలు 


1930 లో నియమీంపబడిన “ఇరిగేషన్‌ న్‌ కమీషన్‌ తెలంగాణా (ప్రాంతంలో పీట్‌ 
వనరుల అవళ్యకతను గూర్చి స్పష్టపరిచింది. కల్నర్‌ సాటర్‌ డెవలప్‌ మెంటు కమీషనరుగా 
వున్నప్పుడు 198798 వ గోదావరి నదిపై (ప్రాజెక్టుల దర్యాప్పుకని, ఒక ఎగ్జిక్యూ 
టీవు ఇంజనీరును నియోగెంచారు. వారి దర్యాప్త ఫలితంగా గోడావరి కాల్వల (ప్రాజెక్టును 
తయారు చేయడం జరిగింది. దానినిబట్టి నాందేడు_విసార్‌ రైల్వే బిడ్డికి మధ్య నాం దేడుకు 
22 మైళ్ళ దిగువన కావల్‌గుడా వద్ద ఒకటి, దీనికి 45 మైళ్ళ కిందనున్న కుష్టాపురం వద్ద 
ఓక డాము, కుష్టాపుకమునకు $మైళ్ళలో ఒక *వికవ్‌ వైర్‌” కట్టాలనుకొన్నారు. గోదావరి ఉప 
నదిమైన “*డం' మీద ఒక డామున్నూ, మరొక ఉననది “మానేరు"పై ఒక ఆనకట్ట యున్నూ 
కట్టుటకు వివిధ కాల్వల ద్వారా పల్లపు సాగుచేయుటకు ప్లానులు తయారు చేశారు, “గోదావరి 
ఉత్తర కొల్వ” (పాజెద్ద నిర్మాణమైనది దీనిలోని ఆంతర్భాగ మే. ధనాభావం వల్ల ఒక్క 
ఉత్తర కాల్వ మాత్రమే ఆవిర్భవించింది. 


పోలీసు చర్య ఆనంతర కాలంలో, ఈ (ప్రాజెక్టు స్వరూవము పూ_రైగా మారింది 
కొడం (పాజెక్టు, కాల్వల నిర్మాణం (ప్రారంభమైనవి. దక్షిణ కాల్వ పషళిశీలనలో పండి 
పోయింది, 


దరిమిలా ఈ కావల్‌ గూడా కుష్టాపురంవైర్‌ మున్నగు పై స్యీములకంటి, 
“హోళ్లంపాడు” పధకం మంచిదనీ, (పయోజనకరమని ముఖ్యంగా డా. క, యల్‌. రావ్షగా 
రిలాంట్‌ ఇంజనీరు ఆభ్మిప్రాయం వడీవార్లుం 


శ (ప్రాజెక్టు స్థలం సముద్ర మట్టానికి 1 వెయ్యి ఆడుగుల యెత్తున వుంది. దకీణా 
దికంతా సీరు సప్లయి చేయగలిగేది. కాని దురదృష్టవశాన ఈస్థ్రలం చేరేపరికి గోదావరిలో వీరు 
హెచ్చుగా వుండదు. ఐనా యిది చాలా ముఖ్యమైనది. దీనికి దిగువన ఇక ఇచ్చంపల్లి 
చద్దనే, ఇంద్రావతి కలివిన ఫలితంగా గోదావరిలో సీటి (ప్రవాహం హెచ్చుతుంది. ఇచ్చం 
“వల్లి వద్ద ఆనకట్ట కడితే, 18 మిలియమల ఎకరా అడుగుల వీటిని విల్వచేవీ, దేశంలో పెద్ద 
టే. మవదిమేగాక, (ప్రవంచంలోనే 2వ పెద్ద రిజర్వాయర్‌ అప్పకుందనుటకు నందేహం 
లేదు. ఇది సంవత్సరానికి కనీసం 21 వేల క్యూవెక్కుల వీటిని పారింతగలుగుపేగాక , 
శి లక్షల కిలోవాట్ల విద్యుచ్చ క్తివి వృత్స త్తి వేయగల్లుతుంది. 
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ఈ ప్రాంత స్థలాలను పరిశీలనచేసి, 'కేంద్ర జలవిద్యుత్‌ సంఘంవారిని సంప్రదించి, 
డాక్టర్‌ కె. యల్‌, రావుగారి సలహాతో, (ప్రస్తుతం ప్రాజెక్టుకమే పోచంపాడు “స్థలము”అను 
వైనదని నిర్ణయిఎపబడినది, ఈ జలాళశయంనలన _ నీటిమునక _ యిబ్బందిలేకుండుట 
పుష్కలంగా సీరందించేళ క్రి గలిగియుండుట, ఒకే చోట అనకట్ట నిర్మాణం మున్నగు ముఖ్య 
విషయాలు దృష్టియందుంచుకొన్‌ అన్నివిధాల “హోచెంపసాడు స్కీ మే” సర్వో తమమైనదని 
నిర్ణయించడ మైనది. 


“Investigations done today indicate, that in view 
of Submersion difficulties as also want of abmdant 
supplies of water in Godavary at places where lands 
can be commanded by a single Dam scheme 
“Pochampadu” will be the best one” అని డాక్టర్‌ కె యల్‌, రావు 


గారు (వ్రాశారు, 
ఈ పోచంపాడుపై వ్రాసిన వ్యానముసళు వీరికి రాష్ట్రపతి బహుమతి లభించింది, 


“గోదావరి ఎక్కువ యి,ర్రిగేషన్‌కుగాను పూర్వపు రామపాదసాగరం స్థలం పోలన 
రంవద్ద బరాజ్‌ నిర్మాణం గావించవలని వుంటుంది, ఈ 2 (ప్రాజెక్టుల ద్వారా గోదావరిలోని 
అధిక నీటిని సద్వినియోగపరిచి పంట పొలాలకు పఫారించగలం. అంతేగాక పరిశ్రమలకు 


విద్యుచ్చక్తి బంగాశాఖాతం వరకు నావికా సౌకర్యాలు, ఏర్పడుత వి" అన్నారు, 


హైదరాబాద్‌, నాగపూర్‌ రోడ్డున. సోన్‌ టబిడ్డికి 8 మైళ్ళ ఎగువన, నిజామా బాద 
నుంచి 88 మైళ్ళ దూరాన యీ పోచంపాడు స్థలం వుంది, దీని వద్ద క్షు డాము 80,800 
అడుగుల పొడుగు వుంటుంది. ఇందులో చాలా భాగం మట్టికట్టయే కడుతారు. ఎడమ 
భాగం కట్ట 10,080 ఆడుగు లుంటుంది. కోడీ థాగముకట్ట 18,470 ఆడుగు లుంటుంది, 
జలాశయ విస్తీర్ణం 172 చ, మైళ్ళ. ఈ జలాశయంలో 12,15,82 శ. కో. ఘం అ నీరుం 
టుంది. డాము ఎత్తు 1845 అడుగులుంటుంది. ఈ (ప్రాజెక్టు వద్ద నుంచి 288 మైన వర్యం 
శం కౌలువ లుంటాయి. 18,800 క్యూ సెక్కు ల (వవాహగమనం వుంటుంది. వీటి ద్వారా 
గోదావరి బేనిన్‌లోని 240 టి. యం. నీ. నీటిని వినియోగించుకొన గల్లుతుంది. ఈ (ప్రాజెక్టు 
స్ధలం సముద్ర కుట్టానికి సుమారు 1 వెయ్యి ఆడుగుల ఎత్తున వుంది, దకిణాదికంతా గ్లూడ్తా 
అన్నపూర్ణ తల్లిగా నీరు నన్లయి చేయగలిగేది. కాని దురద్భష్టవశాన, యీ స్థలంచేరే సరికి 
గోదావళిలో. నీరు అంత హెచ్చుగావుండదు, ఐనా యీ స్కీముద్వారా తెలంగాణాలోని 
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నితామాబాద్‌, నెల్లగొండ, వరంగల్లు, ఇఅమ్మం మొ॥ 5 జిల్లాలకు 16 లక్షల యశరములకు 
వీరందించ గల్లుతుంది, 


డాము ఖరీదు 10 కోట్ల రూ. కాలువకగుఖర్చు సుమారు 40 కోట్ల రూం వుంటుంది, 
మొత్తం 50 కోట్ల రూపాయలని మొదట్లో ఆంచనా వేశారు, 


ఇరిగేషన్‌ 


హోచంపాడువద్ద 257 శ.కో, భు, టడుగుల నీరు లభ్యమౌతుఆదనీ, (11,28,008 
క్యూ నెక్కులనీకు) తేలింది. దీనివలన 2 మిలియన్‌ ఎకరాలను నీరందించ వచ్చును. ఇందుకు 
గాను పోచంపాడువద్ద ఒక జలాశయం కట్టుట ఆవసరమైకుంవి. దక్షిణ కాల్వ ద్వారా 18.586 
లక్షల ఎకరాఅకు, ఉత్తర కాల్వవలన 20క్షల ఎకరాలకు మొతం 20 లక్షల $68 వేల ఎకరా 
లకు సమృద్ధిగా నీట్‌ పారుదల వుంటుంది, దీనికగు ఇర్చు 88 కోబ్ల రూపాయలని అంచనా 
వేశారు. 

విద్యుదుత్ప తి 


ఇచ్చట విద్యుదుత్పత్తికి గూడా కొంత ఆవకౌళమున్నది. దక్షణ కాలువ (ప్రవాహ 
మార్గంలో శీ చోట్ల కిందకు దుకుకుచోటులున్నవి. ఈ దూకుడు నీటి నువయోగించి, 
నుమారు 20 వేల కిలోవాట్ల విద్యుచ్చ క్తిని ఉత్పత్తిచేయ వచ్చును. ఉత్పత్తి కాల్వ 
కడం రిజర్వాయరులో వడేచోట దుముకు సీటినుపయోగించి, మరి శ0 వేల కిలోవాట్ల విద్యుదు 
త్పత్త చేయవచ్చు. 
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రిజరాగియరు ఘనవరిమాణము 1098.00 మట్టం వద్ద 
ఆనకట్ట గరిష్ష ఎత్తు రోడ్డు మట్టము నుండి ఏ(ప్రాన్‌" వరకు 


మట్టికట్ట గరిష్ట ఎత్తు 


85, దఠకిణపు కాలువ 
హెడ్‌ వర్కు వద్ద కాలున అడుగు మట్టం 


పుల్‌ నవ్హయ్‌ లెవెల్‌ 
బయలుదేరినచోట కాలువ అడుగు మట్టం వెడల్సు 


వడుదలై న సీటి గరిష్ష పరిమాణం 
సీటి (ప్రవాహపు వేగము 
కాలువ పొడుగు 


4. మొ తాలు 


ఆనకటలో రాతికటు 
| న! 


మట్టి పని 
( తరి (పల్లపు వంట, 


(వతిపొదిత ఆయకట్టు 
(_ కుష్కి (మెట్ట పంటు) 


5, ఉపయోగాలు 


వండీంచే వంట 
నంవత్సరానికీ పంచే పంట విలువ 


88 
(పొ జెక్టు స్క్రీములో గావించిన ముఖ్య మార్పులు 


(వస్తుతానికి ఈ స్కీమును మధ్య తరగతి (ప్రాజెక్టుగా నిద్ధం చేశారు. ఇదివరలో 
240 శ. కో. ఘ, టడుగుల సీరును వినియోగించి సాగుచేయదలిచారు. కాని నేటి పధకం 
(ప్రకారం 68 క, కో, ఘ. టడుగుల నీటికి మాత్రమే పరిమితం చేశారు, ఇది ముఖ్యమైన 
మార్పు, వెనుకటి స్కీము (ప్రకారం 20 లక్షల 58 వేల ఎకరాలకు నీరందించుటకు కాల్వ 
లను రూపొందించారు. కాని (పైస్తుతం నిజామాబాద్‌, కరీంనగర్‌ జిల్లాలలో మొదట్లో 1 
లక్షల 60 వేల ఎకరములకు, తర్వాత 5 లక్షల 70 వేలఎకరాలకు సాగు నిమిత్తము ఈ 
నీరు ఉపయోగపడుతుంది. పంపింగు ద్వారా మరికొంత సాగు కిందకు రావచ్చును, విద్యు 
తృ క్షి నుత్చ త్తిచేనే వినయం యిస్పట్లో విరమించారు. 


పోళంపాడు పూర్తి (ప్రాజెక్టు నిర్మాణం గావాలంపే, 60 కోట్ల రూపాయలౌొతంది. 
కాని నేటి స్కీమును 15 కోట్ల 25 లతల రూపాయలకు నవ్యత మే కుదించారు, 


వెనుకటి స్కీము ననుసరించి గోదావరి దక్షిణ కాల్వ 251 మైళ్లు (త్రవ్వుశారు, 
17,240 క్యూ నెక్కుల నీరును (ప్రవహింపజేని నికామాదాద్‌, కరీంనగర్‌, వరంగల్లు, ఖమ్మం 
జిల్లాలలో 18,08,000 ఎకరాలలో పంటలు పండించవీతొతుంది. మరో ముఖ్య (బ్రాంచి 
కాల్వ ద్వారా గోదావరి_కృష్ణా లోయల మధ్యలోనున్న (ప్రడేళంలో 2,68,000 ఎకరాలు 
వల్లప్ప సాగుకిందకు శేవీలౌతుంచి, 


కాని ప్రస్తుత స్కీము (ప్రకొరం 2 జిల్లాల్లో మొదట్లో 8 లక్షల 80వేలకు, తర్వాత 
5.7 లక్షల ఎకరాలకు, నీరందించ గల్లుతారు. 


ఈ విధంగా పరిమితం చేయటానికి, (ప్రధానంగా మహారాష్ట్ర (ప్రభుత్వ అభ్యంతర 
మని (గ్రహించవలని వుంటుంది. 10808 మార్చిలో 88 శ. కో, భు. టడుగుల నీరును 
మ్మాళ మే ఉవయోగించుకొ నేందుకు, స్టోరేజీ ప్రాజెక్టుగా మాత్రం సవరించాలని కేంద్ర (ప్రభు 
త్వం షరతు విధించి, పోచంపాడుకు అగుమరశించింది. 


అందుచేతనే వెనుకటి పధకాన్ని పై విధంగా సవరించి కేంద్రాంగీకా రానికి వంపిం 
చవలని వచ్చింది ఐతే పోచంపాడు ప్రాజెక్టును దళల వారీగాకట్టకొనుటకు, ఇంకోను 
ఇరిగేషన్‌ అభివృద్ధి చేయుటకు, ఆవకాశం వుంటుందని నిపుణులైన ఇంజినీర్లు చెబుతు న్నారు. 
ఆంఛెలంచెలుగా పూర్తి ప్రాజెక్టును నిర్మాణం గావించుకొంటేనే పోచంపాడు తెలంగాణాకు 
“నంట లక్షీగా ఉంటుంది, ద్రన్తుత వరిమిశ వధకంవలన, వరిమిత ప్రయోజనాలే 
మనకు లభిన్తని, 
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సోశ్రంపాడు (ప్రాజెక్టువలన కలిగే వలమధికం. ఖరీదు తక్కువ. దళ అవారీగా 
కట్టుబడికి అవకాశమున్నది, “"మరేవిధంగాను తెలంగాణా మెట్టభూములకు నీరందించ వీలు 
గాని పొలాలకు, ఈ పోచంపాడు ప్రాజెప్టవల్లనే, సీరు లభ్యమౌతుంది. 

1008 సం॥ జాలై 26న తేదీ ధారత [ప్రధాని జవహర్‌లాల్‌ పోచంపాడు (ప్రాజెట్ట 
శంకుస్టానగ గావించారు. తదాది ఈ ప్రాజెక్టు పనులు చురుకుగా జరుగుతున్నవి, 


నిజాం సాగర్‌ (నా జెక్టు 


వరికి ఉపనదియగు మం బేరానదికి 1 లో నిజామాజొద్‌ జిలాలో 
అనకట నిర్మాణం చేయబడినది ఈ జలాకయమే నిజాంసాగర్‌ పేరుతో వ్యవహరించ 
బడుచున్నది, జలాశయం యొక్క కక్తి 25,800 క్యూలిర్‌ ఆకుగులు. దీనివలన 280,000 
ఎకరాలు సాగుచేయ ఐడుతుందని ఆంచనా వేశారు. ఈ (ప్రాజెక్తు వీటి వననరుకునుు జల 
విద్యుచ్చ క్తికి గూడా ఉపకరిస్తున్నది, 


మంజీరా నదికికట్టిన అనకొట్ట 14 అడుగుల వెడల్పున 2 మైళ్ళు హౌడకృన్నది, 
ఎత్తు ఫృనాది నుండి 128 అడుగుల. “పీరు ఎక్కువగావవ్చినప్పుడు, వీళ్ళను వదలుటిక 
ఆశేకట్టకు ఇరువైవులా రెండు ఆటోమాటిక్‌ గేట్లు అమర్చబడినవిం 

ముఖ్య కాలువ 100 ఆడుగుల వెడల్పు, పదిన్నర ఆ. లోతు, వున్నది. కుడీభాగం 
యొక్క తూము ఆగం నుంచి ఈ కాలువ (త్రవ్వబడీనది. ర్‌7వ మెలులో ఈ కాలువ ఆలీ 
సాగర్‌ అనే సరస్సులో వడుతున్నది. ఈ (ప్రాజెక్టు కిండ వరి సంటకోపాటు, సుమారు 
80 వేల ఎకరాలలో చెరుకుగూడా పండించ బడుతున్నది. 


ఇరిగేషన్‌ 

ఈ (ప్రదేశంలోని రికార్డులనుకొట్టి నమ్మకంగా ఆధారపడగల నదీ జలం 67 చేల 
మిలియన్‌ క్యూవిక్‌ ఆడుగులు, కాని నిజాంసాగర నుంచి 55 వేల క్యూబిక్‌ ఆడుగుల వీకు 
మాత్రమే (పస్తుళం ఉపయోగంలోనున్నట్లు తెలియుచున్నది. ఉన్న సీకునంళా వూ శ్రెగా 
వినియోగంలోకి కేవలయునందీ, జలాళశయంక క్రీని, ముఖ్యకాల్యి శక్తిని మరికొంశ అభి 
వ్యద్ది చేయవలనీ వుంటుంది. (ప్రస్తుతం ముఖ్య కౌర్వగుండా పారు గరిష్ట పీటీ పరిమాణం 
2,708 క్యూనెక్కుల నుండి 8,500 క్యూవెక్కుల వీరు పెంవుదలచేన నట్లయితే, అచవగా.. 
$6 పేల ఎకరాలు సాగులోకి వస్తుంది. రానీ వలట గూడా అదనంగా కక పేల వెకరోలు పోగా 
కుందీ. దీపకిగోచు సుమారు 250 లక్షల రూషాయలొతుంది. ఈ వధకంవలన సోహం 
సాగర్‌ కింద మొదట్లో ఆశించిన 2.5 లక్షల ఎకరాల భూమ్‌ నుంచీ పాల్లవ్క సాగొాచబప అవ 


కాం వృంటుంకి, 
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8, పెన్నా, తుంగభ[దా లోయ (ప్రాజెక్టులు 


“రాయలసీమను” పెన్నా తుంగభద్రా లోయలుగా వరిగణించనలని వుంటుంది, 
నెల్లూరు, చితూరు, కడప, అనంతపురం, కర్నూలు జిల్లాలు; బళ్ళారిలో అం(ధ్రకు పచ్చిన 
(ప్రాంతం కలిని, రాయలనీమగా వ్యవహరిస్తన్నాము, రాయలసీమలో ముఖ్యమైన నడీ 
తోయ (ప్రాంతాలు రెందు, 

1 తుంగభద్రా, కృష్ణా నదీ తీరాలకు నంబంధించినది, 


Il సెన్నానదీ (ప్రడేళం. 


ఇప్పటి వరకు కంభం చెరువు లాంటివి, క. నీ. కౌలువలు, తుంగభదా కొలువలు 
పెన్నా ఆనకిట్ల తప్ప (ప్రత్యేక సిటి వనరులులేవు, మిగ తావన్నీ మెట్ట భాగాల, ఇవి కేవ 
లం వర్షాధారాలు. కొమమునకు తరుచు గురియౌతున్న (ప్రాంతం, ఇచ్చటి ఇెమ నివారణకు 
రెండు (పధావ పరిణ్యూర మార్గాభున్నవి, [ప్రధమంగా వీటి వనరుల సౌకర్యాలు కలిగించడం 
దీనితోపాటు, రాయలసీమ భూగర్భంలోను, కొండ (ప్రాంతాలలోను వున్న ఖనిజ సంపదను 
వెతికితిని, పరిశ్రమల అభివృద్ధికి పూనుకోటం. (ప్రధానంగా (ప్రాజెక్టులను గూర్చి సరిశీలించు 
దాం. ఇప్పటికే అనేక స్మ్రీములు రూపొందించబడియున్నవి. కె. నీ. కెనాలు వెడల్పు 
చేయుట, తుంగభద్రా హైలెవెల్‌ చాసిలు పనులు నేడు కొనసాగుతున్నవి. 

గండీకోటతో సమన్విత మైన నీడేళ్వరం లేక సంగమేశ్వర జలాశయం భారీ 
ప్రాజెక్టులలో ముఖ్యమైనదిగా ఎంచబడినది. మధ్య తరగతి ప్రాజెక్టులలో నెల్లూరులో సోమ 
శీల, రాజులవండ ప్రాజెక్టులు తదితర మైనరు య్యిరిగేషన్‌ ప్రాజెక్టులు ముఖ్యమైనవి. కె.సి. 
కౌల్వ మరమ్మతు, సుంకేళ ల, గండికోట, తుంగభ్యదా ఎగువ కాలువ, రాజులబండ మళ్ళింపు 
సనధకమ మొదలైన వాటిని పాతికకోట్ల రూపాయలతో కట్టవచ్చుననీ, 1ప్రతి ఏడు దీనివల్ల 
18 లకర యకరాలుపాగై, దీనికింగ 2,28,900 అన్నుల ఆహార ధాన్యాలు వుత్పత్తి అవు 
ఇాయవి (ప్రముఖులైన యింజి నీర్లు వ్మీములు తయారు చేశారు. ఇవికొన్ని (ప్రభుత్వ పరిశీల 
ఫేలలో వివిధ దశలలో వున్నవి, మరికొన్నిటిని ఆవులు జరుష్పటకు పూనుకొన్నారు. ఇది 
వరళో “రాయలసీమ ఆభివృద్ధి బోర్డు వారు కొన్ని అభివృద్ది వధకొలను గూడా సూచించి 
ఇయన్గ్నారు. వీటిని జోడించి స్మీములను అమలు పర్భ్చుకున్ననాడు, రాయలనీమ వ్యవసా 
యంలో, నర్మికమలలో అభివృది చెందుతుంది, 


గుండ్ల కమ్మ 


కర్నూలు జిల్లాలోని నల్ల నులకొండల్లో పుట్టి కంభం, మార్కాపురం తాలూకౌల 
గుండా (ప్రవహించి గుంటూరు జిల్లాలో (ప్రవహించుతుంది. 


స్వర్ణ ముఖి 

చిత్తూరు జిల్లాలోని చంద్రగిరి కొండల్లో పుట్టి గూడూరు తాలూకాలోని నిద్ధవరం 
దగ్గర నముడ్రంలో కలియుచున్నది. 
చితానరి 


మైసూరు రాష్ట్రంలోని హరిహరేశళ్వర కోండ పల్లపు ట్ట హిందూపురం తాలూకాలో 
(్రవసిస్తున్నది. దీనికింద అనంత పురం జిల్లాలోని బుక్కపట్నం, ధర్మవరము చెరువులకు 
నీరు. ఆందుకున్నది. 


సెన్న-తుంగభదదా నదులు వీటిపై (ప్రాజెష్టలను రు ప్తంగా తెలుటుకొందొాం, 
పెన్నా నది 


రాయల్లసీమ జిల్లాలోని నదులలో పెన్నా నది గూడా ముఖ్యమైనది. ఈ వది 
మైనూరు రాస్ట్రంల్లో నందిదుర సర్వతాల్లో చెన్నకేశవ కొండల్లో పుట్టి...ఆవంశ పురం, కడప 
మండలములగుండా (ప్రవహించి, స్లో స్లోమశిలవద్దమన్న _ దేవికొండల _నడుమనుండి, వెల్లారు 
జిల్లాలో ప్రవేశిస్తుంది, పెన్న పూటుకూరువద్ద సముద్రంలో కలుస్తుంది. రీవిపొడుగు 874 
మెచ్ళవుంటుంది. ఇందులో 25 మైళ్ళు మైసూరు రాష్ట్రంలో (ప్రవహిస్తుంది. "పన్నకు కుండేరు 
సగిలేరు ముఖ్య ఉపనదులు. జయమంగళి, చిత్రావతి, పావఘ్ని మున్నగు చిన్న ఉప 
వదులున్నవి. ఈ నది. [పవహించే [పదేశం సముద్ర మట్టమునకు సుమారు 2 వేలఅడుగుల 
ఎత్తున వున్నది. పెన్నాలో వీటి (ప్రవాహం తక్కువ. సంగంవద్ద తీమకున్న కొలతల 
(ప్రకారం 20-80 లక్షల యకొరపుటడుగుల వీటిని మాత్రమే వ్వవసాయమువకు వునయోగిఐచ 
షీలుంధుంది, ఈశాన్య బుళువవనముల మూలంగా వచ్చే వర్షాలు ఈ నది కాధారము. 


(స్రమ్తుళం ఈ, నదికింద ఓ లక్షల యకతాల భూమి సాగాతున్నదిం పెన్నా నీవై 
సంగంవద్దను, వెల్లూరువద్దను రెండు ఆనకట్టలు నర్మింవబడి వున్నవి, నంగంవద వఎడ్రవ 
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వైవప తవ్వబడిన 2 కాలువలు దువ్వూరు, కనిగిరి మొ॥ చెరువులకున్నూ; తూర్పున శవ్విన 
కొలువ నెల్లూరుచెరువుకున్నా నశ్వెపల్లి శాలూకాలోని చెరువులకున్న్నూ నీరు సరఫరా చేస్తున్న వి. 
గ్‌ ఠీ 


నెలూరు ఆనకట్ట నుంచీ కుడివైపు తవ్విన కాలువ జిల్లాలోని అనేక చెరువులకు 
ముఖ్యంగా నర్వేవల్లి చెరువుకు నీరు సన్లయి చేస్తున్నది. మొత్తం సాగుధూమి 1 లకొ, 6? 
వేల 500 యకరములు, 


సోమశిల [పొజెకు 
శు 


శఈజలాళయంలో 1187.87౯,.భ.ఆ. నీది, నెల్లూరుజిల్లాలో ర్‌, శీలి లక్షల ఎక రాల్లోవంట, 


"పన్నానది మెద సోమశిల సమిపమున ఒక గాము కడితే, 100 అ, ఎత్తున సృండి 
1 మిలియన్‌ యకరా అమిగుల సీటిని నిల్వ చేస్తుంది. కృష్టా నదికి పులిచింళ, "గోదావరికి 
లోలవరం రిజరా ర్వాయర్ల లాగా గానె, సెన్నా నదిలోని అఆదనప్ప నీటికి మంచి రిజర్వాయరుగా నని 
చేన్తుంది. ఐతకేయీ డాము వల్ల కడప జిల్లాలోని భూములు, ఆలోయ భాగములు నష్టవడ 
కుండా దీనిఎత్తు నిర్ణయంచవలనివుంది, నెల్లూరు డెల్లా భూములలో మరి కొంత ముందుగా 
వేయుటకే గాక, సుమారు 2,8 లక్షల యకరాల దాకా దాళవా పంటకు యీ రిజర్వా 
ae దాగా వువకిరిన్నుంది. దీని నిర్మాణమునకు $ కోట్ల రూ ఖర్చు ఆవుతుండని అంచనా 
వేయట జరిగింది. 
పికప్‌ చారేజీ 
నాగాట్టనసాగిర్‌ కుడికాలు సోమళిలకు 1 1/2 మైళ్ళు దిగువన పెన్నానదిలో కలు 
నుంది. ఇచ్చట ఒక పికప్‌ జా రేబీని నిర్మి నె, ఇచ్చట నుండి సెన్నానదికి దక్షిణంగావున్న 
తాలూకొలకు సుమారు $ 1/2 లక్షల యకరాల భూమికి నీరందించ వచ్చునని, భోస్తా కమిటీ 
నివేదిక సూచించుది,. కాని (పస్తుతానికి నాగార్జున సాగర్‌ మొదటిదశ పధకం (పకాళం 
యీ దక్షీణ తాలూకా భూములకు నీరు ఆలచే rae 


ఈ సోమి3ల రిజర్వాయరును వరవ నివారణా పధకాల కింద కేంద్ర (ప్రభుత్వానికి 
రాష్ట్రం న్‌ఫార్చు చేసింది, కావి ఇంకను కేంద్రం ఆనుమతించ లేదు. 


నాగార్జునసాగర్‌ స్రెడ్తీ కాల యొక్క పూర్తి రి ప్రయోజనాన్ని పొందుటకు, 'నెల్లూద 
దకీణ తాలూకా వాసులకు అవకాశం కర్ణించాలి. కుడికొల్వ కింద సుమారు 47 కతల 
యకరాల ధూమ్‌ సాగులో కొన్తులద సి, సకన్‌ 28 లక్షల యకరాలకు _నీఠందించడానికి 


95 


అ ఇ ఇ తం 
వీణంటుందనీ, వీరికి నారు 24 వేల జా అ వకుల కేతు పాకించాంని భోపసా  శచాటీ 


(జాసీంది, 


కాని నేటి మొడటి దచళవధకం ప్రకారం 19 అక్షం యగరములకు నూత్రమే సరి 
మితం చేయబడింది. అందుచేత కికువ్వ పాంకాలుగావృన్న దర్శి, పొదిలి కనినరి ఉదయ 
గిరి మెట తాలూకాలోని సళ+ము (పాంతం, యా కాలా కింద సాగులోకి వచ్చేందుకు 
ల న్‌! ™ oe 
గూడా (ప్రత్యేక శ్రద్ద వహించవలని వుంటుంది. 


ఇక కౌవరి-కనుపూర్‌ కాలున నాగారనిసాగక్‌ లో భాగంగా వుండి కొవలి 
తాలూకాలో 95,888 ఎకరదూలు, కోవూరు లాలూకాలో 43,605 యకరములు పాగొతుంది, 
దీన్ని గూడా వస్తతమునకుగాక, నాగాడన సాగర్‌ దిలీయ 
నాగార్జునసాగర్‌ వివ దళగూడా వూరి ఆయితేగేగాని 
(వయోజనం చేకూరదు, /” 


ఈ గండికోట స్కీము (ప్రకారం, పెన్నా నదిమీద జమ్మలమడుగుకు 2 మైళ్ళ వైన 
లర్‌ ఆడుగుల మట్టి డామ కట్టబడుతుంది. దీనిలో 0.15 మిలియన్‌ యకరా ఆరుగులసీడ 
నిల్వచేని, కడవ జిల్లాలోని ప్రాంతాలను, జమ్మలమడుగు క్షామ :ప్రాంతాలనుకలిపి 1 1/2 
లక్షల యకరాలు సాగులోకి కేవచ్చును. ఈ భూమిలోని హెచ్చుభాగం నీద్దేశ్యారం కాళ్వాల 
ద్వారాను, కడవ-కర్నూలు కాల్వల ద్వారాను సాగొతుంది. 


తుంగభ(దా రిజర్వాయరు నుండి ఎగువ కాల్వను కడవజిల్లాలోని పలిమెదల 
కాలూకాకుగూడా తీసుకపోయి అచ్చట $0 వేల యక రాలకు పీరందించపచు నవీ, ఆ కాల్వ 
ద్వారానే గండికోటకు కొరవదన నీరు నన్లయిచేయవచ్చుననీ వీటన్నిటికి సరివడ్డ నీరు తుంగ 
భద్రా రిఖర్వాయరులో వుందిసీ ఇంజనీర్లు స్పష్షవరుస్తున్నారు. 


ఐతే కృష్ణావదికిగాని, తుంగభ్యదా నదికిగాని, సెన్నా నదికి లింకుయేర్పడినవ్వుడు, 
ఈ గండికోట జరిర్వాయరు యొక్క ఆవసరముండదని (శ్రీ క యల్‌. రావుగారు (వాస్తు 
న్నారు. ఈ విషయాలన్నింటిని నిపుణులైన వారు సాకొల్యంగా పరిశీలించి వవయోగకర 
మెనరీతిగా గండికోట (ప్రాజెక్టు విర్మాణం గావించవలని వుంటుంది, 


పేరుకు తుంగభద్ర, కృష్ణానదికి ఉసనదిమైనా ఆంధ్ర చేళం ముఖ్యంగా రాయల 


చ్‌ నాయ 
ముల 
సీమ వ్యవసాయాభివ్యృది దృష్ట్యా యిది జాలా ప్రాముభ్యమైనది. సముద్ర మట్లమునకు 
1 వెయ్యి అడుగుల పెభాగమునకు నీరందించుటకు యీ తుంగభ్యద్రానది తోడ్పడుతుంది, 


పూరం యా తుంగభ్యదానదినే *“పంపహా' అనేవారు. మైసూరు రాష్ట్రంలోని పడ 


వటి కనునులలో వన్న వరాహ వరూతం మీడ శుంగ, భద అనే చిన్న న శః 


కంటి కలయికే తుంగభ్ళదానది. ఇదె 400 మెస్ళ (సవపాంచి, కర్నూలుకు దిగువన 
కృష్ణలో కలున్తున్నది. మొత్తం యీ నదికింద 268,855 చ. మైళ్ళ భూభాగం వుంది. దీనికి 
ఛ్రైబుతి బుతు సవనాల వల్ల నీరు లభిస్తుంది. ఈ ప్రాంతంలో 17 అంగుళాల నుంచి 21 
మ్న్‌ (గ్గ ద 


అంగుళాల వరకు మూత్ర మే వర్షం పరుస్తుంది. 


తరుచుగా క్షామదేవతకు జలిఆవృతున్న ఏక్ళారి, కర్నూలు, రాయచూరు జిల్లాల్లోని 
ప్రాంతాలకు నీరందించుటకు యీ నదిపైన తుంగభ్మడా (ప్రాజెక్టు వృద్ధేశిచబడింది. 


ఈ తుంగభద్రా (ప్రాకెక్తు సమీపంలోనే, కృష్ణ దేవరాయలకాలంనాతు గొవ్వ 
చరిత (పనీద్ధి నొందిన హనీ కేత్రోంలోని శీల్చ శధిల చిహ్నాలుండి, నేటికీ మన అంధ 
(పాచీనౌన్నక్యాన్ని చాటుతూ వున్నవి.“ తుంగభద్రా ప్రాజెక్టు, దీని యెగువకాలుపలవల్ల పూరి 
1పచోజనం చేకూరిననాడు, ఈ (ప్రాంతం, పాలుగారెడి భాగ్య పీమయై ఆలరారుతుంది. 


రడస-కర్నూలు కాల్వ 


కె నీ, నాలు తుంగభ్మదా నది నుండి కర్నూలు జిల్లాలో కర్నూలు, నంది 
కొట్టూరు, నంద్యాల, సిరు వెళ్ళ, కోయిలకుంట్ల కశాలూకాల ద్వారాను, శడస జిల్లాలోని జమ్మ ల 
మడుగు, (ప్రొద్దుటూరు, కిడవ వగైరా తాలూకాల గుండాను (సవహిస్తున్నది. ఈ కాల్వ 


1861 నంణ లో (త్రవ్వటం (ప్రారంభమై 1870 నం॥ లో పూర్తి చేయబడింది. నర్‌ఆరర్‌ 
కాటన్‌ నంహాచే ఈ కడప-కర్నూలు కాల్వ పధకం గూడా రూపొందించబడినది. 


మొదల్లో ఈ కౌలున వెడల్పు 110 అడుగులు మొత్తం పొడుగు 100 మైళ్ళ 70 
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గొలునులు, ఈ కాల్వకు త్రవ్విన కొత్తలో కొన్ని దశాక్తాలపాటు కారం మొదిటీనుంచి 
చివరిదాకా పడవలు తిరుగుకుండేవి. కాని రానురాను దహదాకి తగ్గిపోయింది. 


జీ ఇ a ఇ ల్‌ క! 
ఈ కాటవకించ నాసమాదివ హరి ను దాకు పభుత్వం పి. డణు. డి. ఆదిని 
(గొ చ 


స్రేనశా రిపోర్టు 1849-50 సం॥ బో ఈ కింది వివరాలిచ్చింది, (191850) 


(గ్ర 


ఈ కాలులకింద పూరి విసీరం 9,83,115 యకరాలు 
యువీ తావి ఇ 


టా _ 
సాగుకు లాయరైన భూమి  కిర్‌గ,రకకి ,, 
ప్రస్తుతం సాగౌతుర్ను భాద, 1,28,419 ప 
ఇటో ర గ ల! 
ఇందులో మొదటి వంట పండేది 58,418 వ నూర మం 


గ్‌ 
1 
శ 
గ్‌ 


1949 కం॥ వూరూ: కెసి కెగా ( 
పాగయ్యేడి. 1050 సం॥ లో ఈవి స్తీళం 58,0198 యరాలక్కు 1858258 సం॥ లో 


1 లక్ష యకరాలకు ఆగింది. 


ఇదివడలో కాలువ గర్భంలోను, (దకులను ఒండ్రు మేవివేసి పోయింది. మధ్య 
మధ్య చొండు దిబ్బలువేసి హోవటంచేత కాలువ స్థిత చెడిబోయిండది. ఆందుచే యింకా 
గాన సాగుకు అవకాళంలేక పొయింది శి వేల క్యూవెక్కుల నీటితో 2 
లక్షల ఎకరాలు నాగుచేయ సరేశించాడ, కాది 2025 హ్యానెక్కులకు మించి నీటి పారు 
దల కివకాళం లేకడోయింది అందుబే కె, ని, కాల్వ కింద సాగు 1 క 19 వేల ఎకరా 
లకు పరిమిత మైనదిగా చేళద. ఈ కాలానకింద న్యవసాయాన్ని అభివృద్ది చేయుటకు 


బుక 


కాలువలను మరమ్మతుచేని, మొదటనున్న యుత్తోకు ఆనకట్టను. పెంచితే వైన వివరించిన 


ర, 371,569 యకరాంలోదు మెద నల్లప, వంటలను వాగా పండిచవచ్చును. కాలువను 
(Remodel పనర్నిర్యాణంచేన్తే, రెండు మూడేళ్ళలోగే దీనికింద సాగుకు రాతగి 
యున్న భామినంతా సాగుతుతేవీలుక్నది. ఆంకేగాదు. గండికోట (పాకెస్ట్‌ దారా సాగయ్యే 


ప్రాంతం కోంత నరక దీనిషల సాగ్‌ కుంది, ముడట్లొ వ పడవల రాకదేోకల రహాదడాకిక్‌ 


ఆంధ్ర (ప్రభుత్వం, తుంగభ్యద్రానచి నుండి 8 క్యూసెర్యు.ం వీటిని మాత మేవదలి 
కేసి. కెనాలు కింద ఆదగంగా 80 వేల ఎకరాంను సాగలోకితెచ్చే పధకాన్ని శయారుచేని 
శేం|దమునకు పంపటం, వారు దాని నామోడించదక జరిగింది, 


లోగడ భోస్తా కమిటీ నివేదికలో 6 వేల కగ్యానెక్కుల నీటిని శుంగళద్ర నుండి' 
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శి. ని కెనాణ ఆయకట్టుకు వదలి, మిగతాది యుతర [శ్రా వాటికి వాడుకోవచ్చునని (వాశారు. 
కీని వల 1 అక్ష ఎకరాలు ఆదనంగా సాగులోకి నస్తుంది. ఈ కాలువ పొడవు 100 మైళ్ళ, 
మొత్తం సాగయే ఆయకట్టు ఆంచనా 2,15,000 ఎకరాలు, ఈ కొడస_కొర్నూలు కాల్వవల్ల 
కృష్ణాం సెన్నా నదుల మధ్యనున్న (ప్రదేశమునకు సీటి సౌకర్యం గలగించుచున్నది, 1966.57 
నం॥ లో 87,158 ఎకరములకున్నూ 1957.58 1,11,087 ఎకరములకున్నూ నీటిసాగు 
లభించింది. దీని కింద (ప్రస్తుతం మరి 2 లక్షల ఎకరములు సాగులోకి తెచ్చుటకు (వయ 
శ్నన్తున్నారు. 


తుంగ డ్రానదికి “సుం కేశ ల” ఆనకట్ట పద్ద 8 అడుగుల తలున్సలు ఆనుర్చటం, 
74 మైళ్ళ సర్యంతం కాలువ లోతుతవ్వి, వెడల్పు చేయటం ఇండులోని (ప్రధానాంశాలు, ఈ 
స్కీముకు 2 కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించడం జరిగిండి, దీనివలన నుమారు 1,75,000 ఎక 
రాలకు (పయోజనం చేజారింది, ఖర్చు ఆంచనా 494 లక్షల రూపాయలు. దీనిని పెంచి 754 
లక్షల రూపాయలతో మరమ్మతు సనులు చేయించారు. 


తుంగ భ|దౌ (ప్రాజెక్టు 


తుంగభద్ర బహుళార్డ ప్రాకెకు. నముల్లాపురం వద్ద కట్టిన దీని రాతి ఆనకట్టను, 
గొవ్ప డాములలో నొకటిగా పరిగణిస్తున్నాళు. ఈ రిజర్వాయరులో 18,800 కోట్ల ఘన 
పుదిడుగుల నీరు నిల్వవుంటుంది. ఈ ప్రాజెక్టు యొక్క పూల్తిపాగు, ఎగువకాలువతో 
సహా, 12 లక్షల యకరాలుంటుందని ఆంచనా వేనినారు. 


హో న్పేటకు పడమర మూడు మైళ్ళ దూరంలో ఈ తుంగభద్రకు రిజర్వాయరు 
విర్మించఎడీ౦ది, 


దీవి (ప్రారంభోత్సవం 1045లో అప్పుడు మద్రాసు గవర్నరుగానున్న నర్‌ ఆర్థర్‌ 
హోవ్‌చే జరువబడింది. 


తుంగభ ద్రవకుముద్వతి, వరద, హరిద్ర,వేదివశి, మొ॥ చిన్న ఉవనదుళున్నవి. 


తుంగభద్రా నదీ జల వినియోగానికి 1861 నంవతర్చరంనుండి [వరిపాదనలు, 
వరిశిలనలు అనేకంగా జరుగుతూ వచ్చినవి. 1020 నాటికొక రూసం మేర్పడిందీ 
(ప్రతిపాదనలకు. అప్పటి మ్రాను - హైదరాబాద్‌ రాష్ట్రాల మధ్య ఒక ఒన్సందం 
కుదిరి 1941.45 Sou లో యీ ప్రాజెక్టు నుంజారు చేయబడింది, ఆనకబ్ది 
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కొంతనిర్మాణం (1058 జూలైలో) పూర్తి ఆయింది, కాని కొలువల (తవ్వకాలు 
కానందున ఎక్కువ సాగులోకి వెంటనే రాలేదు. నరిసర రావారాల మధ్య యీ తుంగభద్రా 
జలాల వినియోగ సమస్యలలో వచ్చిన తేడాలు గూడా, యీ కాలహరణమానకు కొంత 
కారణమైంది, 


7 వేల క్యూనెకుు.ల పరిమాణం దల దిగువ కాల్వ 288 మైళ్ళు. దీని తవ్వకం 
పూర్తి అయింది. 2,500 క్యానెక్కుగలిగి హైదరాడాద్‌ వైపున కుడికాల్వ 177 మెళ్ళ 
పొడవున వుంటుంది. దీనికింద రాయచూరు జిల్లాలో 570 వేల యకరాలు సాగులోకి 
రాగలదని ఆంచనా వేశారు, ఇవి (పెస్తుతం మైనూరు రాస్ట్రమునకు సంకమించిఃవి, 
మైనూరుకు చెందిన 1క్‌ వేల ఎశరాలతోసహా, మొత్తం నూమారు 50 వేలయకరాలు మాతమే 
సాగులోకి వచ్చినవి. ఈ కుడి కాల్వ కింద ఆంధ్రలోని మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లాలోని 


గద్వాల, అలంప్పరం ప్రాంతాలు సాగుబడి చేయబడుతున్నవి. 


జలవిడ్వుతాదనకు సందంధించిన వని గూడా జరిగింది, మెనూడ, ఆం|ధల వెప్ప 
ప్రే ద యమ్‌ ( నా 
ఆంతిమంగా 72 వేల కిలోవాట్ల విద్యుచ్చక్తి, హైదరాదాడ్‌ వైపు శ దశలలో సుమారు | 
లక్షా 10 వేల కిలోవాట్ల విద్యుచ్చ క్రి వుశ్చత్తి కాగలదని గూడా ఆంచనా వేస్తున్నారు. 
ఛా - న po] 


కుంగభ[దా డిగువ కాలువ పని 1857 సంవత్సరం నాటికి పూరి ఆయింది. డీని 
వల్ల సాగగు భూమీలో 829, అభివృద్ధి చెందింది. 


ఈ తుంగభద్రా (పాజెర్డ ఆనకట్టవద్ది నిర్మాణం గావించబడిన శర్మాగారం ముఖ్యంగా 
పేర్కొనదగినది, యావద్భారత దేశంలోనే యిది (వ్రభుత్వం చేసిన (ప్రధమ (ప్రయత్నం, 
తూముల తలుపులు, హెడ్‌ గేట్లు, వంతెనలు, తోధితరి పరికరాటు (ప్రాజెక్టులకవసరమైసవి, 
విదేశాలనుండి దిగుమతులపై ఆధారపడకుంకా, యీ కర్మాగారంనుండే అభ్యపడే ఏబ్బాట్లు 
చేశారు, 

తుంగభద్రా. హగరీనదిని దాపేచోట నిర్మించే “హగరి ఆక్విడెక్టు చాలా గొప్పది, 
ఈ ఆక్విడెక్టు పొడవు 2287 అడుగులు, (ప్రాజెష్ట స్థలంలో సుందరమైన పార్కులతో, 
మంచి దిస్తీగూడ ఏర్పడింది. 


డాము విశేషాలు 


భారత దేశంలోని భారీ నీటివనరుల పథకాలలో కుందభ్యద రిజర్వాయరు ఒకటి, 
తుంగభద్ర అనళద్దవల్ల ఏర్పడిన రిజర్వాయర్‌ పరిమాణం కా వేరినదిపై సిర్మింనఒడ్డ మెట్తూరు 
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రిజర్వాయరుకు 11 1,1 రెట్లు వు వుంటుంది. డాము మూడు ధాగాలాగాపుంది. . [| దాదాపు 
018 ఆదుగుల రాతికట్టః వందనిరును దాముమీదుగా పోనివ్వకా పనై ప్త దాదాప్ప 
2300 అఆదుగుల న్నిలే వి హౌ 3. (2 మట్టికస్త 8) సతమ పర్‌ మి క్రమ ఆనక ట్ట... 


nm 
ఆంపే కొంత రాళ కొట్ట. కొంత మటికట గ్‌ 


గ్‌ 
fh 


తుంగభద్ర డాష రకిష్క స్టైయిట్‌ (గేవిటీడాము, ఇది పెద్దపెద్ద రాళ్ళతో 
గరిష్టం 160 అదుగుల ఎత్తున నిర్మింపబడింది. పునాడులుకూడా చాలా లోరై నవి. సగటు 
సిదీగర్చం మట్టానికి -116 అదుగుల ఎత్తున డాబు నీర్కింపబడింది.. అడుగున డాము గరిష్ట 
వెంల్పు 100 అడుగులు. డాము పైధాగాస ఓకీ అడుగుల వెడల్బు రోద్టుమార్గంవృంది. 
న్చీల్వే (క్షు గేట్లు “పైతలుప్పులు) కిశి వృన్నవి ఒక్కొక్క తలుపు వెడల్పు 80 అడు 
గులు. ముందుముందు పూర్తి రిజర్వాయరు గనుక సెరిగేటట్ణయితే, ఈ తలుప్ప ఎత్తును 
మాడ హెచ్చింజదానికి అవకాశ ముంచజడింది, 20 అడుగుల లోతున పైగుండా నీరు 
వె! టట్టుగా, గరిష్ట 6,00,1000% క్యూనెక్తుల వరద నెళ్ళిపొ య్యేటట్లుగా న్చీల్వ 
దాబాందించఒడింది. ఈ రిజర్యాయరు ఆరగాణి విస్తీర్ణం 10,880 తచం పుమైన్ళ. రిజ 
ర్యాయరు సిటీపరిమాణం 1,13,000 యం. సీ. ఆదుగలు, దీని క్రింగ మొత్తం 65 


గ్రామాలు జలాశయంలో మునిగిదోయినవి, 


2, 180025 రాలకు సాగునీరు లభిస్తుంది, ఆందులో 1,356,913 ఎకరాలభూమి ఆం[ధవదేశ్‌ 

రాష్ట్రానిది, 91,569 ఎకరాల రూమి మైసూరు రావాకనిది, ఎడమవైపున 1,80,000 ఎక్‌ 
క 

రాల భూమివృంది. ఈ (వ్రాజెళ్టు వల్ల సొగువీరెగాక జంవిద్యుచ్చ కీ కాడా ఉత్పత్తి చెంచు 

దశలుగా. జరుగుతుంది మొదటిదశ డాము వెనుకిభాగాన. రెండవ పశ కపడికొలువకు 

దవన 14 మైన దూరంలో ఒకచోట, ఎడిమ కాలువసు అనేక చోట్ల జరుగుతుంది, ఈ 


పున 1,10,000 కిలోవాట్లు 


fey, 


జ! జో జ్‌ స ఇ "కొ, లం వ ఇ 
వాజెక్టు కుడి వేష క 30,00 కీలొవాద్ది ఫ జర సిబి ఎ, అశిమి 
రభరా చయగలుగుతుంది. 


fed 


తుంగభద్రా ఎగువరాల్వ పధకం 


ఈ ఎగువ కొలువ నిర్మాణ సమస్యను గూర్చి 3 1/2 ఏండ్లుగా చర్చలు జరీగి, 
చివరకు కౌల్వ సీటబి పంపకం, మైసూరు అంధ్రల మధ్య 85; 65 నిష్పత్తిలో జరగాలనే 
విధంగా విడ్డయించుకువ్నారు. అనగా ఇందు [వ్రవహించు 4 క్యూనెక్కుల నీటిలో 85 శాతం 
మైనూళు, ఓ శాతం ఆంధ వినియోగించుకొంటుంది. 
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కీని నిర్మాణఐఖడ్చ 21.9 కోస రూకాయలు. ఈసీ_ము బళ్లారి జల్లాలో 1 అక్ష 


6కి వల యకరాలు: అనంతపురం, కడప లిర్నూలు జిల్లార లో 2,8 లతల యకరాలక 


నిరండించగల్లుతుంది. సమారు 2 లక్షల బడు 


తుంగభద్రా రిజర్వాయరు నుంచి 4 వేల కానక ప్రమాణంలో సీఈ సప్లయి 


వెల ప్ర హ్‌ 
© స్స Law) 
చెసే 180 మెళు సరాతం కొలువ తపాదం ఈ ఎగవ కాలా పరం. ఈ సుద 
(“aa [a శీ గలా! ౮ 
ఖ్‌ 


ప్లూ రి ఆగుటకు $ ఎండ పటుతుంది. 
అనాలో cn ట్‌ 


bl a a) — చ అవని r హా న్స Te] న్‌ న్‌ లో 5 
రాయల సీమ ధారి వాజకురలొ నంక్షరం (వొళ్లు (వాధాన్మమైనచిగా పృందెది, 


చు టి 
దీని రిజర్వాయరు స్థలం, కట్నాలు జిల్లాలో నండి కొట్టూరు తాలూకాలో తుంగభ(డ్రా,కృష్ణా 
నదిలో కలినే చోటుకు 10 మెళ్లకు దిగువన, నీళళ్రరం (గ్రామంవద్ద వృంది. ఇక్కడ 1800 
నా వ చ జు 


అక్‌ 

అడుగుల వెడల్పుగల తూర్పు కనుమల సందులో ఈషా నిది (ప్రవహిస్తున్నది. ఈ సందుకు 
(ou కీ బలె క్ష 

కొంత ఎగునన ధవనాన్‌ నది, కృష్ణలో కల్వున్నడి ఈ 


మాత్ర మే వీటివి మళ్ళించడానికి సాధ్యమైతుం 


నావు నుంచి కుడివైపుకు 


to 


శ సీదైళ్సరంపద్ది 8308 అడుగుల వాడుగుల పునాది ముండి 178,5 ఆషుగుల 
ఎత్తున డాము నిర్మించాలి. ఎమ అంతకుమించిన కిర్నూలు పట్టణం ముణీగిపోయ్యే (పిమాద 
శాత అట శు 
మున్నది. న్‌టివి ME తను కెళ్ళి కుొతదరటు రెండు వైపులా కాల్వలు తవ్వి వాటికి పెట్ట 
వచ్చును. కిడప-_కర్నూలు కాల్వకింద ఆనుకొనివున్న [పదశమంతా, ఈ కాల్ల వీటివల్ల 
నాగౌతుంది. ఇకిడ సుమారు 8 లక్షల యకరాలు అదనప్పసాగులోకి వస్తుంచని, ఇందు 
తో ఏ వంతులు పల్లపు ధూమి అని అంచనా వేశారు. 


దీని ద్వారా పెన్నకు గూడా కొంత వీట సప్టయి అవుతుంది. గండికోట (ప్రాంతా 
నికి 1 లక్ష యకరాలకు ఈ సీంందుతుంద్మి ఇదిళతరచు తెమానికి గురిదైతున్న కర్నూలు, 
కడప (పాంత్తాలకు వపయోగ పడుతుంది. పెన్నకు దక్షీణంగా సుమూరి శ లక్షల యక 
రాల సాగుకు దోహదం చేస్తుందని, మరొక అంచనా గట్టారు. 


ఈ ని ద్ధేశ్వరంవద్దనే డాముకట్టి, కెష్టా జలాలను చెంగల్‌ పట్టు, దక్షీఖార్మాటు 
జిల్లాల వరకు ళరళించాలనే కృష్టా పెన్నార్‌ (పాకెళ్టు అంటూ ఒక సీయును వెనుకటి 


102 


ఉమ్మడి మ్మదాసు 'వేభుత్వం తలపెట్టింది. 18 లక్షల యకరాల మాగాణికి, 40 లక్షల 
యకరాలు మెట్టవ సరిపోవు £8 వేల క్యూసెక్కుల నీటిని దక్షిణమునకు పారించేందుకు 
(వయత్నములు జరిగినవి. ఈ (ప్రాజెక్టు పధకం రాయల సీమకు హెచ్చుగా వృపకరించక 
సోగా, వందల యకరాల సంక్షతోటలు, వేల ఎకరాల పంట భూములు మునిగిపోతవసీ, 
కృష్ణా లోయవానుల కత్యంత నస్టకరమనీ, ఆంధ్రడేళమంతటా ఆందోళన జరిగిన ఫలితంగా 
అంతటితో వివమించవడింది, 


కడప కర్నూలు (ప్రాంతాలకు, పెన్న లోయవానులకు వృపయోగెంచే విధంగా ఈ 
నిధేశ్వరం (ప్రాడెక్టును కట్టుట అవసర మే. వెనుకటి కృష్ణా_పెన్నార్‌ వధికం వలెగాక, 
అ లి టి ణి 


సిచేశ్వరం డామ యొక్క లెవెల్‌ తగ్గించి, రాయలసీమ ర్రైతాంగాని కుపయోగపడేలాగా, ఈ 
ఏ 
rn] 


ఇ 
Y 


టు చేయవలనీ వృంటుందని ఆధ్మిపాయవడినారు, 


er 
ఇ 
గ్‌ 
జ్‌ 
ల్లి 
లీ 
ద 


ఈ విధంగా మార్చి కట్టిన 
పంట, 4 1/2 లక్షల యకరాలు 2 వ పంట సాగొతుందనీ, 3.50 లక్షఆ టన్నుల అహార 
ధాన్యం, 75 వేల కిలోవాట్ల విద్యుచ్చక్తి వుళ్చతత్తి అవుతుందని, అంచనా వేశారు. 


చి 
=] 


సిడెళ్ల₹రం (ప్రాజెక్షువల 7? లక్షల యకరాల మొదటి 
దవ ది రా 


ఈ సివేశ్వరం స్కీమునుగూర్చి1909 సం॥లో మార్గన్‌ ఆను యింజనీరు సూచన 
లతో మెకంజీ పెద్ద రిపోర్టు తయారు చేశాడు. ద త్రముడలాల యంక్వయికి కమిటీ రిపోర్టులో 


= 0. నెం, 1978 యిగ్రిగేషన్‌ 29.12.26 వ తేదీన శ్రీ ఆరోగ్యస్వామి మొదలి 
ర్‌ (వాశారు, 


జొ 


1 


అందుచే రాయలసీమ క్షేమంలో యీ సరైళ్సరం ఢ్రాకెట్టను సాధ్యమైనంత తొంద 
రలో విర్మించవలని వుందని ఆందోళన సాగింది, చివరక్కు ఈ నిద్దేశ్వరం స్థలమునకు 
దిగువ శ్రీ కై లంవద్ద ఒక గొప్ప హ్రే(ద్రో ఎలక్ట్రిక్‌ ప్రాజిష్టను కట్టుటకు నిర్ణయించబడింది, 
(శ్రీశైలం స్మీముకు శంఖసాపినోత్సవంగూడా జరిగి పనులు కొనసాగుతున్న వి, 


రాజులపండ మల్లింపు పథకం 


తుంగభదా కాలువ పొడుగుగా వున్నందున, కాలవ చివరి భాగంలో ఉండే భూము 
లకు సులభంగా సీరంచించుటకు వీలుగా యీ రాజుల బండకెనాలుప్కీము వుద్ధేశించబడింది, 


1840.42 నం॥ల్లో మద్రాను_ హైదరాబాద్‌ రాష్ట్రాలు రెండూ యీ న్కీమును 
వరిశీలించివాయి. దీన్నిపకొరం ఆదోనితాలూకా ఉ త్తరంగా తుంగభ్నదా డాముకు 80 మైళ్ళ 
దిగువన ఆనకట్ట నిర్మించి, రెండువైపులా కాల్వలు తవ్వి, వాటి ద్వారా 80 4వేల యకరాల 
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చొప్పున భూమికి వీరందింశటం, ఇదిగాక 50 వేల యకరాల మాగాణి భూములకు శవ 
కారు నీవ సరఫరా చేయటిం-ఇదీ స్రీ_ము 


26.4 మైల నుండి 89 మైణ వరకు కాలువ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో వుండి. 25 వేల 
ఎకరాలకు నీరు వదలబిడింది. కవ (ప్రణా?కొంతానికి నురి [0 వేం ఎకరాల అంక ట్టుకు 
నీఠందించబడుకుంది. 


రాష్ట్రాల పృనర్య్యవ స్తీకరణ తర్వాత ఆగకద్ద్టయన్నూ 25 మైణనరకు కాల్వ 
యుగ్నూ మైనూరు రాష్ట్రానికి చెందింది. 1060 సంవత్స ృరంగాటికి ఈ సీసము (ప్రధాన 
ననులు పూర్తి అయినవి, 


ఆనంశప్పరం జిల్లా రర్మవరం కాలూకొ, పేహడ (గ్రామంవద్ద సెన్నానదికి ఓక 
ర్వీడ్రాయరు నిర్మాణం చేయదిడింది. 2 వేల మిలియన్‌ క్యూబిక్‌ అరుగుల నీటిని విల్వ 
చేయగల జలాకయంగా వృంటు౭ది. దీనివలన 8,788 ఎకరాలు వల్లపు సాగొతుంది, అనంత 
పృరం చెడువ్చకు గూడా సీరందించ గల్లుతుంది. శ సీమ మ 1000 నం॥లో ఆకంధించబడి 
1858.09 నొటికిది పూ ర్రిచేయణడింది, కాలా పనులు గూడా ముగించారు, దీని అంచనా 
రు, 158.97 లక్షల రూ, 


ఫై రవానితిప్ప (ప్రాజెక్టు 


ఆనంతప్పరం జీల్లా, కల్యాణ చుర్గంతాలూకా, ఖై రవానీతిన్న (గ్రామంవద్ద హగరీ 
నరికి ఒక రిజర్వాయరు నిర్మించుతాడ, ఈ జలాళ యంవల్ల 9,700 ఎకరాలు పల్లపుభూమి 
సాగుచేయణడుళుంది, ఈ స్కీము పూర్థిఆయి, ద్వితీయ |ప్రణాశికాంతానికీ 5 వేల ఎకరా 
లకు సీరందించబడింది. రు. 119.29 లక్షల రూపాయలు ఇందు నిమిత్తమై. వెచ్చించ 
విరింది. 1058 నాటికి 128.80 ల. రూ. ఇర్చు చేశారు, 


ఈ జలాశయ శక్తి 2 వేల యం, ని, అతుగుల, నీరు (105.00 ఆయకట్టు 
9,100 ఎకరాలు, 


104 
రొయలనీమలో ప్రీక్ష సయ కభరికంగాని ముఖ్య (పొడెక్సులు 











'భర్చు అంచనా! ఆయకట్టు beg ahs 
ల్‌ (క ప్‌ పే 'హపాయలు | “యకరాద్‌) చె వ్యయం 
| | 
కడప , దిగువ సగివేరు (ప్రాజెక్టు ! 50,00,000 |! 1800 4,556 
'గోజేద నదిపై చెరువు నిరాణం' 2,50,000 | 250 1,009 
| | 
కర్నూలు | పాణ్యం (గ్రామం వద్ద కొల్లి ! 7,70,000 700 | 1100 
a వాగుపై రిజర్వాయర్‌! 
| 
పః తీగలేరు రిజర్యాయడ | 8,00,000 ! 600 | 1080 
ఆనంతప్పరం | పెన్నార్‌ -కముక్వతి 19,80,000 3180 628 
| | 
వ దైరవానికివ్ప ప్రాజెష్ట hen 6,000 : 1895 
| | 
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| i 
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ఇ ఇంజన్‌ర్ల రిపోర్టును వరిశి శిలినే “మదనాప్కరం" వద్ద రిజర్వాయకును నిర్మి నే 
తక్కువ నష్టంలో, ఎక్కువ ఫలితాలను పొందవచ్చునని తెలుస్తుంది, 


యితే 19.179 మలియన్‌ 
గల జలాశయం ఏరాడుతుంది. ఇచ్చటినుండి ఉత 
వరాలు, వశిమువైపు 60 మైళ్ళ క 18,400 


రానాం మొదటి వంట 2,24,750 ఎకరాలు, సుమారు ౪0 వేల ఎకరాలు శి న పంట, 38 
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వేల ఎకరాలు జనుయకు గూడా అనువుగా వుంటుంది. 


ద్‌నికగు భర్చ 12 కోట్ల 60 లక్షల రూపాయిని అంచనా వేశారు. తర్వాత ఈ 
ఖర్చును 14 కోట్ల 67 లక్షల టాపాయలుగా మార్శినారు. ఇందుండి వచ్చు ఆదాయం 2.81 
శాతం అన్నారు. 


'మొదచో ఆంధ్ర పభుత్వ ఆాజాొందించిగ పఏథరొంవనలస గొటవది రిజరాఇయరు 
గ ఈ చం యె 


సింగడివద్ద మచ్చి ౦ప్ప ఆనకట్ట నిర్మింజపలని వుండి కాని కేంద్ర జల, విద్యుత్‌ సంఘంవారి 
సూచనల ననుసరించి, ఒరిస్సా రాష్ట్రంలోని “గుడారి” యను స్థం౦ మంచిదిగా వుంటుందని 


ఆలోచనలోకి వచ్చిండి. 5 లక్షల రూపాయలువెచ్చెంచి ోగుడారి” సల పరిశిలన జరిపాయి, 


ఆంధ ఒరిస్సాల మధ్య స్పిల నిర్ణయం విషయంలో బేడాభివాయాలు వచ్చినవి. 
కేంద్ర జల విద్యుత్‌ సంఘంవారు పరిశీలన జరిపించి గొ టవద్ది, గుడియకోలువద్ద బారేజీల 
నిర్మాణాన్ని, గుడారివద్ద రిజర్యాయ యరును సూచించారు. ఖర్చు అంచనాలు మొదలగునవి 
తయారు చేయఒడినవి, ఈ పద్దితిషిల్ల ఒరిస్సాలోని అడివి భూములు మ్మూత్రమే  సీటషును 
గుళవి గాన, ఫరవాలేదన్నాట. 

ఇంతటితో ఈ ఈ సమస్య తేలందు. “దారి ప్లు తమకి లాభం చేణారడిని 
ఓరిప్పా [పభుత్వం అభ్యంతరం తెల్పిండి. 

1868 సంవత్సరంలో ఉభయ రాష్ష9 |ప్రభుత్వముల మధ్య ఒకో ఒప్పందం జడి 
గింది. దీవీనమసరించే గొట్టవద్ద రిజర్వాయరు నిర్మించదలిచారు, దీనికింద ఒరిస్సాలోని 
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మద్‌ జా 


శ50 ఎకరాలు మాత్రమే మునిగిపోతవి.. గొట్టకు ఎగువన గనప్పరంవద్ద ఒక రెగ్యులేటరు 


& 
దిక్డిని నిర్మించే విషయం పరిశలించారు. ని ఇది లాధదాయికంకాదని విరమించారు. 
ఇంతలో అంతరాష్టీ రియ య విజేధాలు పొడ చూపినవ 1861 జులై లోను తర్వాతసు సంప 
తింప్పలు జకిగిని పలితంగా గొట్టవద్ద రిజరాాయకు “సీరడి” అనే చోట లె స్య లెటరు కొట్టు 
నట్లు మరొక పధకం తయారు చేయబడింది, ఈ రెడు ప్రచేశాలు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోనే 
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మాచ్‌ఖండ్‌ విద్యుక్‌ (ప్రాజెక్టు 


మాచొఖండ్‌ (ప్రాజెక్టు విశాఖసట్నము జిల్లాలో అరకులోయ. సమీపమున నున్నది, 
మాచ్‌ఖండ్‌ నదిలో 551 అడుగుల పెమంచి “డూడూమా” జలపాతం పడుచున్నది. యిది 
గోదావరి నదికి ఉపనది. మొదట మదాను రాష్ట్ర పభుత్వం తరఫున 1929 సం॥ లో 
పరిశీలించి, యీ స్కీమును గూర్చి 1881 సంగతో సర్‌ హె హోవర్డు అనునతడు ఒక 
నివేదిక తయారు చేశాడ. 1088 సయ॥లో ఒరిస్సా రాష్ట్ర మేర్చడింది. ఈ ముచుకుందు 
నది ఒరిసా?, ఆంధ (ప్రాంతములకు మధ్య సరిహద్దుగా వున్నది. ఇది ఈ ఉభయ 
Wn లకు సంకంధించిన ఉమ్మడి స్కీచు ఆయినా, ఆంధ రాష్ట్ర ప్రభుత్య విద్యుచ్చక్తి 

కాఖయే చీని ఆ జాధ్యత వహించింది, 

ఈ మాచ్‌ఖండ్‌ విద్యుత్‌ స్కీము వలన 1,8000 కిలోవాట్ల విద్యుదుత్సతి చేయ 
వీలెంది. 51,000 కి.వా. మొదిట్లోను, తర్వాత యూనిట్సు పెంచి 1 లక్ష పైగా కి.వా, 
విద్యుచ్చక్తి నుత్చ శ్రి చేషన్నారు. శః స్రీ ఇ దుకణే చెట్టు ఇమానూూ, విద్యుచ్చక్తి 
యూన్న్నూ రెండు రాష్ట్ర (పభుత్వాలు ఒక ఆంగికారం ప్రకారం పంచుకుంటున్న వి, ఆంధ్ర 
వైపు 70: ఒరిస్సా వైపు 80 నిన్నశ్తి చొప్పున (ట్రాన్సుమిషన్‌ లైనులు ఎవరి వైపు వారే 
నిర్మాణం చేసుకుంటున్నారు, 


మాడ్‌ఖండ్‌ నదికి శాలాపుట్‌ నద్ద డామును 25,4000 ఎం.నీ,ఎఫ్‌.టి. ళక్తిగల్మ 
కట్టారు. దీవికి 14 మైళ్ళు దిగువన, డూడూనూ జలపాతము పడే చోటుకు ఒకటిన్నర మైళ్ళ 
ఎగువన 199 ఎఎ.సి.ఎఫ్‌.టి. స్టోరేజీ చేయగల ఒక దైవర్థన్‌ డామును నిర్మించారు. 
అక్కడ నుంచి ఒక కాంక్రీటు లైను చేయబడిన పూమ్‌ టన్నలు 4014 అం. పొడుగున, 
ఏర్పాటుచేసి, టన్నలు పాండులోకి సీరు వచ్చేలాగు చేశారు. సర్జిషాప్టు 50 అ. డయా 
మీటరుతో 75 అడుగుల లోతున అమర్చారు. ఒక్కొక్కటి 1504 అడుగుల $ పెన్‌ స్టాక్‌ 
వుం ద్వారా నిర్మాణం గావించారు. ఒక్కొక్కటి 17,500 కిలోవాట్ల శక్తిగల శ్రీ 
యూవిట్లతో, ఒక వవరు హౌస్‌ కట్టారు. తర్వాత మళ్ళీ శి యూనిట్లు కట్టుటకు గూడా 
అవకాశం గలిగించారు. ఇదీ క్లుప్తంలో స్కీము. ఇది పూ_్థిఅయి ఫలితాన్నిస్తున్నది. 


జాలాపుట్‌ డాము 


ఈ హైడ్రో ఎ ఎలక్ట్రిక్‌ స్కీముకు జాలాపుట్‌ డాము (పథాన నీ సోరేజీ రిజర్వాయరు. 
మాచ్‌ఖండ్‌కు దిగువన ఒకి టీన్నర మైలులో వంది. దీని ముఖ్య ఉపనదిని “పాతాళ” ఆని 
పిలుస్తారు, ఈ డాము 1220 అడుగుల ఫొరున్నన, 14$ ఆ, ఏతున ఉన్నది, పైన 18 ఆ 

జాజి స్‌ు 
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వెడల్పున్నది. కాచ్‌ మెంటు పర్యా 755 చ మైళ్ళ. 1125 క్యూనెష్కుల నీటినుండి 
పవర్‌ (డ్రాప్‌ కవకాళం గలిగివుంది, 8” 6" డయా మీటర్‌ గల 2 పెప్పలు డాముకు 
అమర్చారు. యిసుక మేటవగై రా పోవుటకు వీలుగా, డీనీ న్పీల్‌వే 50 అడుగులు, కి 
గేట్లున్నాయి. ఈ గేట్లు 60” ౫ 26” తో 1,4000 క్యూసెక్కుల నీరు పారుదలకు వీలుగా 
అమర్చారు, 

డెవరన్‌ డాము 

= లు 


ఈ అనకట్ట 925 అడుగుల పొడుగు నున్నది. 560 అరుగుల పొడవున 8 
నుండి 80” ౫ 20” (౩న్షుగేబతో 1,86,000 క్యూనెక్కుల వీరు పారుదలకు వీలుగా 
ట్‌ (౧) 
చేశారు. 12” ౫ 8 ఒక్కొక్కటి 2 తూమలుం యిదే నైజులో 1! తూము కుడివై పునరూ 
ఈ డైనర్ధన్‌ డాము 888 ఎమ్‌.సి,ఎఫ్‌.టి, స్టోరేజీని పరిమితం చేయగలిగి వుంటాయి. 


ఇచ్చట 4084 అ. చాడుగున (అక్విడెకై మీదుగా) 4014 అం పొడుగున 
టన్నలుద్వారాను సిరు పారిచకాప. ఈ హూక్‌ టన్నలుడ్వారా ““నుక్కిపట్టో లోయలో 


దల 
చా రి 
టన్నలు “పాందుదాము”ను 442 అ. రాన 40 అ. వెద్తన పూర్తి రిజర్వాయర్‌ ఇవల్‌ 
వద్ద 1 మిలియన్‌ క్యూదిక అడుగుల శ క్రీగలడిగా 
నాడా మాదిరి వందే వత్తిడి టన్నలు 2010 అ. పాడవనవుఎది. రీనినుండి 50 ఆ, 
ళోవల డయామీటర్‌ 75 ఆ. లోపన సర్జీషాహ అనుర్చారు. ఇక్కడినుంచి 2 ఉక్కు 
పైపులు, ఒక్కొక్కటి 10 అడుగుల డయామీటకుతో 140 ఆడుగులవరకు & పెన్‌ 
సాకుల ద్వారా నిరు (క్రిందకు ఫజేటట్లు చేశారు మరి శీ పెన్‌ సాక్సుకు గూడా 
ళు ౧ స ™ 
ఆనకౌశం వుంచారు, 


వృంది. ఈ ఠతంటరుండి ఒక గుర్రపు 


గ 


ఓక్కొక్క సెన్‌ నాక్‌ ఒక జనరేటింగ్‌ యూనిట్‌ను ఫీడ్‌ చేస్తుంది. ఇది 
1504 ఆ. పొడవు 68 డయామీటర్‌ 770 ఆ, పొ, 57 ఆ, డయామీటక్‌ మిగతా పొడవు 
వాల్వులమర్నారు. చూన్యులు సామ (క్రిందకు దిగుబకు ఎక్క్పుటకు వీలుగా “హోెన్‌లేజి 
ట్రక్కు" ఏర్పాటు చేశాడ, 
పవర్‌ "సీషన్‌లు 
ఏ 
టర్‌ బెన్‌ ఆ, జనరేటరవుండే లాగు పవర్‌ హౌస్‌ నిర్మాణం చేశారు. 


ఒకొక్‌-టి 17000 క. వా. శ్‌ గలవి ఆమర, ఒడినవి. 


600 3. వి. ఏ, శక్తిగల సహాయ బనరేటింగు నెట్టు ఆత్యవసర పరిస్టీకులలో 
నువయోగించుటకు (వ్రత్యేక గొ వుంచారు. 


ils 


మాద్‌ఖండ్‌ హైదో ఎలక్ట్రిక్‌ న్మీము-ట్రాన్సుమినన్‌ లైనులు 


డాన్సుమిషన్‌ లెగ్‌ వోజిణి పొడవు 
1. మాచ్‌ఖండ్‌ ౬ విశాఖపట్నం 12 కి.వో* డబుల్‌ సర్క్యూట్‌. 90 మైట్ల 
రాజమం ది_ధీమడోలు. విజయవాచ కం క్ల +3 195 గ 
2. విజయవాడ_ఓంగోలు ౨ సింగల్‌ సర్వ్యూట్‌ 81,, 
తెన్నుజొడ్డువార- నె లిహిర్డ కొక ra 3? 235 ఇళ 
ఏ. ఒంగోలు_నెలూరు వను £0 ,, ప్రే 75, 
రా ర్‌ూ 
మాచ్‌ ఖండ్‌ --జై పూర్‌-రాయగడ్‌ 
వరకు ఒరిస్సాలో 182 ,, క Je. 
డా & ల్‌ 
మాచ్‌ ఖండ్‌ ౧్రాము( ఆర్థిక విషయాలు) 


వమబువటి దళలో ఖర్చు చివరిదళ తో ఖర్చు 


(రూపాయలు లక్షలలో) 
1. జొయింటు స్క్‌ము 


(సివిల్‌ వర్కు, పవరు వేషను) 926.5 1958.83 
ఆంధవంతు 70 శక 648.28 949.83 
ఒరిస్పావంతు 30 శ 277.82 407.08 
2. ఆంధ్రా (ట్రాన్స్‌మిషన్‌ స్కీము ః స 
(టాన్సుమిషన్‌ లైనులు 987.08 801.83 
సబ్‌ వ్రేషను 188 కి.వా. ఫీడల్‌ కింటదోల్‌ 
ఎక్వివ్‌ మెంట్‌ మాచ్‌ ఖండ్‌ వద్ద 272.48 299.9 
ధర్మల్‌ న్రేషనులు 100.086 
మొళ్తం ఆం[ర్రకు [బ్రాన్నుమిషన్‌ లైనులు 869.48 895.85 


త. పెట్టుబడి వ్యయంలో ఆం'ధ్రభాగం 107.71 1845.70 


(డీడ్‌ సట్‌ వేషనులు 
(oo 

స్టావించబడే (ట్రాన్స్‌ 

ఫార్మర్థ శ్రి (కి.వా.) 
నెలిమర 12,009 

రా ల్‌. 

నీంహోచలం 27,000 
బొమ్మూరు (రాజమం డి వద్ద) 28,508 
సీమదోలు 8,000 
గుణదల (విజయవాడవద్ద) 22,509 
కాడేవల్లి 17,500 
ఓంగోలు 11,590 
బెల్లూరు 6,000 
జైపూర్‌ 5,000 
రాయగడ్‌ 15,000 


పపరు ఈ (క్రింద ముఖ్య (సి డేళములకు నష్హయి చేయబడుతుంది, 
కుకొం జీ 
(శ్రీకా జం జలా 
శ్రీకాకుళం, గర్వాం, బొరిలి, పారంరీప్పురం, నరసస్వు పేట, పెకంలి. 
@ బి బి న్‌ hag రూ 
(ఇ చొ 


అ ెామిజణజలో 
అ 


విశాఖపట్నం, నీంహాలచం, చిట్టివలస, భియనిపట్న౦, విజయనగరం, నల్లి మర శ 
పెనుపర్తి, కొళింకోట, 
తూర్పు గోదావరి జిల్లా 
భా 
కాకిసొద్‌, రాజముండ్రి, పెద్దాపురం, పిఠాపురం, కుని రామచంద్రపురం, 
ఆమలాప్పరం, 
పశ్చిమ గోదావరి జిలా 
(ఇ) 


ఏలూరు, భీమడోలు, నిగదనోలు, పాలకొల్లు, నర్సాపవ్పరం, ధీమవరం, 


మచిలీపట్నం, విజయవాడ్చ జగ్గయ్యుపట, 


గుంటూరు, తెనాలి, “ర్సారావృపేట, బాపట్ల, చీరాల, ఒంగోలు, తాడేవల్లి. 


ల. 
గొ కచళాథ వ oe వ) లు భఖ చ ర రారా గ్‌ "వ స్‌ క్త నిది 
చటాలు, గుడూరు గా యమడదుజఅట, సూలూం లుట్మి ఇంక టటగేలం 
౧ 
శయ చం కోరఠరాహలట్‌ొ., గండాం జిలా మాచ్‌ 0డ్‌ సీ. యువ న 
ఉఒరసాసడాణి క రాజుల ౧1౦ ౮ దెర్లాలు రాట ఉందె అప్రైఆలల ల్ల పయో B00 
హాండుతున్న వి. 


నుగానే 1855 ఆగస్టు 18 వ తేదీన రాష్ట్రవకి డాక్టర్‌ 
వెలిగింపునకు [ప్రారంభోత్సవం చేశారు. మాచ్‌ఖండ్‌ విద్యుత్‌ 


ల్ల 
నో 
శ్‌ 
fA 
త్త 
(6 
th 


" మెలి 
చేసిన ముఖ! హె తో ఎలక్ట్రి: (ప్రాజెక్ట్‌. 


తూ, 
లి = 


ప! 


ణ్‌ శ స ఇ అలన జ్‌ 
1811 నంవతరంళో కూళొభండ్‌రోపాటు, ఎనన, దిగువ సీలేద కీటములదు 
గ 


గూడా పరికీలన గావించారు. 4,500 రూపాయలను డిని ఒరు సిమి త్తం అప్పటి మడాను 


గవర్నమెంటు మంజూరు చేసింది, 


మాచొభండ్‌ విడు డ్యుచ్చ క్తి హై 


పభుత్యమునకూ._ఒరిన స గవర 


రట 


0 
రాచ ఖండ్‌, సీలేరు చేసిన్‌ స భాధ్యత సుగవర్న మెంటుకు సం: కి 


ంచిండి ఆనాటి ఒప్పందమును పరస 


AN 
ల 


జస న్న 


నా 
రం ఈ కొఖండ్‌ వీ సందును ఇప్పటి ఎనన క్స్‌బేడ్ర ee 


నిర్మాణంచేయ తల ెటింది, 


e 


మాచ్‌ఖండ్‌ హైడ్రో ఎలెక్ట్రిక్‌ ప్రాపు యొక్క ద్వివయవళగూడా నేప చుగిం 
ప్పకు కన మొత్తం ముది 1, [1 ౩000 కీలోవా వాట్ల వి విద్యుచ్చ డిని ఉత్చ్తి చేదుగల్లు 
తుంది, ఇక్కడ సమీప పముననేవృన్న గుంటవాడ (గ్రామం నద్ద చూబ్‌ఖంగ్‌ నుంచి వచ్చే 


1,400 క్యూసెక్కుల నీటిని వుపయోగించి, ఒక్కొకటి 60 వేల కిలోవాట్ల విద్యుత్‌ ఉత్పత్సి 
చేనే రెండు యూనిట్లు ఆనుర్చుతారు. మాచ్‌ఖండ్‌, ఎగువ సీలేరు స్కీములనుండిమొ త్ర తం 
2,08,000 కిలోవాట్ల విద్కుచ్చ క్తి లభ్యమౌతుంది, 


ఖో 


ఈ ఎగువసీలేరు స్క్మీముకెత (ప్రత్యేక (పాదుఖ్యమున్నది. ఇడేమి కొత 
విడ్యుదుత్న :క్తికి సీలేద నీంము సమన్వయం చేను 


GL 
జూ 
స్య 
క 


(పాజెష్ట కాదు. మాచ్‌ఖం 
కొనుటకు తోడ్పడుతుంది. 


(పాజెకు చరిత 
జా ళా 


1953 నంవత్సరంలో ఆంధ్రరాష్ట్ర మేర్పడేవరకు ఎగువ సీలేరు స్కీమును 
గూర్చి మరల వరిశీలనలు జరుపజడలేదు. 1858 సం॥లో కేంద్ర జల, విద్యుత్‌ కమీషమ 
వారు సరీక్షించి “దిగువ సీలేరు ద్వారా[ళ0 ఆ,, ఎగువ సీలేరుద్వారా 8ళ0ఆడుగుల హెడ్స్‌తో 
280 మెగావాట్ల విద్యుచృ క్రిని వుర్చీత్తి చేయనగునని తమ నివేదికలో వ్రాశారు. వీరి 
(వతిపాదనలి ననునకించి, గుంటవాగకు [క్రిందుగా ఒక స్టోరేజి రిజర్యాయరును కొట్టి, విద్యు 
చృక్తి ఉత్పత్తి చేయవీలుంటుంది, 
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1454 సంకలో ఆంధ్ర వ్రభత్వం 1 లక్ష 5 వేల రూపాయణ శాంక్షన్‌చేసి పై 
స్కీములను మరల వరిీలించింది. 1856 సం॥లో శ్రీ నంనత్‌ ఆయ్యంగాడు చూని జూన్‌ 
801855 లో ఒక (డ్రాధమిక నివేదిక నిచ్చార. కేంద్ర కమీషనువారు చేనీన స్కీముతో 


న్వల్పమైన మార్చుంతో యీ రిపోర్టు వుంది. 1056 సం॥లో క లక్షల $8 వేల 78 రూపా 
న వామును త౭యాద చేయటం జరిగింది. 1858 నం॥ 


డివెంబరులో గా. కె. యల్‌. రాజ్బ, యం, హయత్‌ (హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్‌ , కేంద్రికాఖ 


సభ్యులు) స్థలమును పరిశీలించారు. ఈ ప్రచెళంలో భూగర్భ వరిశీలనలుగూడా జరిగినవి, 


లు 


ఆం (డ్రా యూనివర్సిటీ (వాఫెసరు ఆయిన (శ్రీ 9, వహాచేవగ్‌ యిచ్చట భూగర్భ సరిశీలగలు 
జరిపారు. తర్వాత జ రాడుస్వామిగారు, యం. యన్‌, జాలసుందరంగార్లు మరికొంత 


సర్వేచేసీ (వభుత్వమునికు నివేదించాదు. వీటన్నిటి ఫలితంగా నేటి స్కీమును తక్కువ 


ఖర్చుతో, హెచ్చు (ప్రయోజనాలు చేకూచ్చేలాగు రూపొందించారు, “ఈ ఎగువ సీలేరు'ను 


ద్వితీయ వంచవర్ష (వణాళినలోనే నిర్హయించారు. స్కీమును అమమ జనపటాని కొచ్చేనరికీ 


ఆంతడారిష య విజేదాలు ఆటంకంగా శయారె నవి. 


చనా 


7 


ఐతే ఒరిస్సా(పభుత్వం బూ సీలేరు నీటిని వువయోగించి, గుంటవాడకు 8 మైళ్ళ 
సమీవముననున్న “బలీ మెలా”వద్ద యింకొక ష్స్‌్మమును తయారు చేయించింది. 


1950 నెపైెందకు 7 వ తేదీన కేంద్ర ప్లానింగు కమీషన్‌, ఆం్మధ._ఒరిస్సా 
ప్రభుత్వ (ప్రలినిధులు కలిసి ఢిల్లీలో చర్చలు జరిపి కొన్ని నికయాలకు వచ్చారు. ఆ 
ఒప్పదం (ప్రకారం గుంటవాడ, జలిమెలా సవద ప్రాజెక్టులకు వచ్చే 4,200 క్యూనెక్కుల 
నీటిని తర్వాత సమానంగా ఆంధధ్ర్యపడేశ్‌, ఒరిస్సా (ప్రభుత్వాణ వుపయోగించుకొ నేటట్లు 
ఆంగీకరించారు. (సధమ దశలో మాతం ముందు కట్టటోవు బలిమెలా డాముకు నష్టం క్‌ల 
గనివిధంగా, ఒగున సీలేరు ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి పూనుకొనవచ్చుననే ఆంగీకారానికి 
వచ్చారు, 

స్కీము వివరాలు 


సీలేరు స్థలం విశాఖ జిల్లా, చింతపల్లి తాలూకౌ, నర్సీవపట్నము సబ్‌డీవిజన్‌ లో 12 
మైళ్ళ సమీవమున నున్నది. గుంటవాడమధ్య 1,186 చ. మైళ్ళ కాచ్‌ మెంటు పీర్యావుంది. 
సీలేరు మీడ యీ గుంటవాడ వద్ద శ్‌ అడుగుల “వైరు అమర్చుతారు. రెండువైపులా 
మట్టి కట్టలా నిర్మించి, ఫీటిని పెద్ద కుంటలోనికి మళ్లిస్తారు. 625 అడుగుల హొడ్నురున 
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ఈ ఎగువ సీలేరు ప్రాజెక్టు వద్ద మరో ఆనకట్ట ఆవవరం లేకుండానే ' డైవర్షన్‌ మెర్‌”నః 
మాత్ర మే అమరుస్తారు, 1400 క్యూనెక్కుల నీరు నూచ్‌ఖంద్‌ నుండి దిగువకు వస్తుంది. 
మాబ్‌ ఖండ్‌ వద్ద 850 ఆడుగుల దూకుడు ఎగువ సీలేరువద్ద 810 ఆడుగుల దూకుడు వుండబట్టి 
ఈ రెంటివల్ల లి చోట్ల 281 మెగావాట్ల విద్యుచ్చ క్రిని ఉత్స త్రీ చేయుటకు వీలుంటుంది, లైవ 
దశలో మరి 2 నెట్లు అమర్చడం వలన ఇంకా హెచ్చు విద్యుడుశ్చ త్రికి ఆవకాశం వుంది. ఈ 
విధంగా ఈ సీలేరు ప్రాంతం విద్యుదుత్సాదనకు చాలా ఆశువై నదిగా వుంది. 


ప్రాకెక్ట ప్రాంతంలో నీవిల్‌ వనులన్నీ పూర్తిగా నస్తున్నవి, విద్యుత్‌ కేంద్రం పనికహూడ్లా 
ముగింపుకు వచ్చింది. విద్యుత్చరిక రాలు, యంత్రాలు కొన్ని చేరినవి. వ్విస్‌ బుణం (కింద న్వీడ్డ 
ర్లాండులోని యంత్ర సామాగ్రి ఉత్ప శ్తిదారుల నుండి వేకరించడం జరుగుతున్నది కాని ఇటీవల 
పాకిపాన్‌ తో వచ్చిన యుద్దం మూలంగా, ఎగువ పీలేరు, రామగుండం విద్యుదుత్పత్తి (పాజెక్టల 
నిర్మాణానికి ఉద్దేశించిన యంత వరికరాలను కరాచీ రేవులో పాకిస్తాన్‌ నిరంకుశ (ప్రభుత్వం జ ప్ప 
చేసింది. పాక్‌ దుర్మార్గ చర్యవల్ల సీలేరు విద్యుత్‌ (ప్రాజెక్టు కార్యక్రమానికి ఆటంకం 
శోలీగింది. 


సీలేరునదికి బలి మెలపద్ద అనకట్టవిర్మించి, ఆంధ్రప్రాంతంలో విత్యుత్చ క్తి అభివృద్ధికై 
ల13” క్యూవెక్కుల నీరు విడదల చేయడం జరుగుతుంది. ఎగువ నీలేరు వీద్యుదుత్చాదకొ 
కేంద్రంలో విద్యుచ్చ క్రినవి ఉత్పత్తి చేయుటకుగామ దిగువ (వ్రవాహం మీద గుంటవాడ విద్యుదు 
త్చాదక కేంద్రం తాలూకు పెన్‌ ప్లాకులకు వీటిని సరఫరా, చేస్తుంది. ఈ 'వైేషన్‌లో వినియోగించు 
కోగా, దిగువకు (ప్రవహించిన ఆసీరు దిగువ నీలేరు విద్యు క్కేెం|దంలో విద్యుదుత్సాదనేకు విని 
యోౌగింగబడుకుంది, 


దిగువ సీలేరు విద్యుత్‌ (పాజెక్టు 


1269సం,లో ఒరిస్సా గవర్న మెంటుతో చేనుకొన్న ఆగీమెంటు వుండి గాన ఆంధ్ర 
(వదేశ్‌ ప్రభుత్వం దిగువ సీలేరు (ప్రాజెక్టు నిర్మాణావికి పూనుకొంది, మన రాష్ట్ర విద్యుత్ళ క్తి 
కొరత దృష్ట్యా, కేంద్ర జలవిద్యుకి సంఘంవారు తృతీయ (సడాళికాంతానికీ ర్‌ 10 మెగావాట్లు, 
శవ ప్లాను ఆమ్యేనరికి 1287 మెగావాట్ల విద్యుచ్చక్తి తయారుచేముకోనలనీ వృంటుందన్నారు. 
విద్యుత్‌ కొరతను తగ్గించుకోటానికి సీలేరుకు “డొంకరాయి అవే (గ్రామం వద్ద ఒక్కొక్కటి 
19 మెగావాట్ల శ క్తి నుత్సత్తి చేయగల కి యూవిట్లమ మొడటి దశలో అమరుస్తారు. 1888 
నాటికల్లా ఆమల్లోకి రావాలని ఈ మ్కీముమ రూపొందించారు, ఈ మొదటిదశ ఖర్చు కి. కిక 
కోట్ల రూపాయిలౌతుంది. ఈస్కీము మంచి లాభదాయక మైనది కూడ్చా ఒకొ్టక్ళ కిలోవాటు 


కగు తిద్భ 645 దూపాలయాళుం 
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తర్వాత జివ దళలో మరి శ జనరేటింగు యూనిట్లు ఆమర్చవచ్చును. ఈ డి యూవిట్ల 
ఖర్చు మొత్తం $3.94 కోట్ల రూపాయిలొతుంది. అప్పుడు ఒక్కక్క కీలోవాటు కగు ఖర్చు 
64 భూపాయిలు మాత్రమే నడుతుంది. మొదటిదశఖర్చు 25,84 కోట్లరూపాయిలని అంచనా 
గట్టారు. గవ సీలేరు" ప్రాకెష్టలో అనుభవమున్న నిబ్బంది, కౌర్మిళులు, యంత్రాలు ఆందు 
వాటులోనే వున్నవి గావున, ఆ వని పూర్తి అవుతూనే, దిగువ నీలేరుకు సులభంగా, 
తక్మువ వ్యయంతో తరలించవచ్చును. ఆందుచే ఈ దిగువ సీలేరు స్కీము పని సులభ 
పాధ్యమౌతంది, 

ఆగీమెంటు ననుసరించి బలిమెలడాము కింద వుండే 2100 క్యూ'వెక్కు.ల నీరున్నూ, 
డిగున నదీ వరివాహక ప్రాంతం కలిని మొత్తం శికి0౧ క్యూ'నెక్కుల నీరు లభ్యమౌతందని 
అంచనా వేశారు. ఎగువ సీలేరుకు 1* మెళ్ళ దిగువున తడికవాగు పీలేడులో కలియుచోట 
“డొంకరాలబి ఆనే (గామంవద్ద 868 'ఆడుగుల దిగుడును ఉవయోగించి, 2*0(ఆడుగులఎత్తున 
ఓకె ఆనకట్ట విర్యాణం చేస్తారు. 8 మైన 8940 క్యూనెక్కుల నీరును విద్యుత్‌ క్షాలున 
ద్వాశా (వ్రవహి౦వజేన్‌ “వవర్‌ హౌస్‌” కట్టుబడి చేస్తారు, తద్వారా (ప్రశ్థడు దశలో 8 '౧ మెగా 
వొట్ల విద్యుచృ క్రీనుశ్చ త్రి చేయవీలౌకుంది, ఖర్చుగూడా కలినీనస్తుంది. బీర్‌ క వి. (ట్రాన్సు శ 
మిన్స్‌ లైసల ఏర్పాటు చేయబడుతవి మాచ్‌ఖండ్‌.ఎగువ సీలేరు... దిగువ పీలేరు...ఆచ్చట 
నుండీ కొ శ్త్షగూడౌ, శ్రీశైలం, హైదరాబాద్‌ లకు విద్యుత్‌ (ప్రసాశం కావించవచ్చును, 
దిగువ సీలేరు వూర్షి అయ్యేసరికి రాష్ట్రం మొత్తంమీద విద్యుచ్చక్తి సపయి కనువగు రీతి 
వమగ్ర నథకం శయారారుంది. 

ఈ విధంగా “మాబ్‌ అండ్‌ _సీలేరు బేసిక్‌” విద్యుదుత్నత్తికి చాలా అనువుగా వుంది, 
మాబ్‌అండ్‌ (ప్రాజెక్టు విర్మాణమయ్యే వుంది. దీవికి దిగువన 5౧ మెళ్ళలో *ఎగువ నీలేటి 
వనములు పాగుకున్నాయి. స్విన్‌ బుణం కింద పాంటు, యంత్రాలకు ఆర్జరు ఇవ్వజడినపీ, 
దీనికి 15 మైళ్ళ కిలిద శ “దిగువ సీలేరు' విద్యుత్‌ స్క్రీముకు సంభంధించిన సమగ్ర నివేదిక, 
అంచనాణ శ్రారత (ప్రభుత్వానికి వంవణడినవి, ఈ దిగువ సీలేరుకు 1924 65 బడ్జెటు ఆంత 
నాలిలో- ష్రాథమిశళ నమలవిమి త్రం శీ0లక్షల రూపాయిలు కేటాయించబడినవి. కేంద్రామోదం 
ఇనీంచింది. వను చురుకుగా పౌగించుటకు రాష్ట్ర (వతత్వం ఆకురతగా వుంది, 

1. మాట్‌ఖఇంట్‌ కిక0 అ. (డ్రాష....11 మెగావాటు 

ఏ, ఎగువన్‌లేరు2.......41% అ [డావు....18( 

Fమొదటీవక] కి యాన్లిటలకో $ (8 
కివ రశ... మరి ఏ యూవిటునమర్చుట180 

శె, దిగువ పీలేరు నథకళ....?. యకావిట్దు.. 890, 


వెతక. 100201 
కేన దళ = --మరి 8 యోవిట్టునమర్చుట 
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11 రాష్ట) విద్యుత్‌ ప్రణాళికలు 


ఒక దేశంయొక్క పారిశ్రామికౌభివృద్ధి ఆదేశవిద్యుదుత్చక్రిమీద ఆధారవలివుంటుంది, 
వీరుద్యోగ నివారణ, జాతీయాదాయం 'పెరుగుదల వంటి వాటికి ఈ జలవిద్యుళ్చ క్రి వథికాలు 
తోడ్పడగలపు. విద్వుచ్చ క్షి వలన విహుముఖ (వయో జనాలు చేకూరుతవి. భారత భవిష్యత్తు, 
సంవన్నళ విద్యుచ్చ కీటె ఆధారవడివుంది. 


192"లో ఇండియా, రష్యాలో ఉత్పత్తి అయ్యే విద్యుచ్చక్తి ప్రమాణం ఇకేస్టాయిలో 
వుండేది. రెండు చేశాల్టోను అవ్పుడు 58 కిలోవాట్లు మాత్రమే, ఐతే (ప్రమ్రతం రష్యాలో 56 
వేల కిలోవాబ్దు ఉత్వ త్ర చేసుకొన్నారు. మనది 89" కిలోవాట్టు మాత్రమే, రష్యాలో 6 కెట్లు 
ఇంకొ "పెంచాలని సోవియట్‌ (ప్రభుత్వం వథకాలు వేస్తున్నది. ఆందుకనే రష్యాజోటి దేశాలు 
పారిశ్రామికంగా ఆంత అభివృద్ధి చెందుతున్న వీ, మనం ఇంకొ వ్యవసాయక ం౦గాౌ , సాక్మిక్రొమి 
కంగా ఎంతో వెనుకవడీ వున్నాం, 


మవ పవాజ స. వదలు 


విద్యుచ్చక్తి అభించే (వ్రధానబైన సహజ సంపదలలో నీరు ఒకటి, రెండవది బొగ్గు, 
గాలి వపారముల ద్వాళా గూడా విద్యుదుత్చ కై సాధ్యమౌతుంది, ఇవన్నీ మన దేశలలో తగి 
నంతవున్నవి. మనదేశంలో జలవిద్యుచ్చ క్రిసంపద 216,000 మిలియన్‌ కిలోవాబ్ది గంచిలు. 
వీటికి నంజింధించిన పథకాలు శ్లీశీరి తయారు చేయబడీనటి, కావి మన దేశ విగ్యూదుత్చ త్తి 
1,006 మిలీయన్‌ కీలోవొట్ట గంటలు మాశ్రమే. 


మన దేశంలో 180,000 మిలియన్‌ టన్నుల బొగ్గు ఏల్వలున్నవని అంచనాగట్టారు, 
కొని ,వన్తుశం సాలుకు కీర్‌ మిలియన్‌ టన్నుల బొగ్గు మాత్రమే ఉత్పత్తి అగుచున్నది, 


మన దేశంలో యూ'ేనియం నిల్వలు వరిమితరగాను, దోరియం విల్వలు చలా 

“హిచ్చుగానమ. వున్నవి, యూరేనియం ధోరియం విల్వల నునయోగించి అణు విద్యుణ్భ'క్రీవి 
గూడా ఉత్పత్తి చేయాలనే భానన శాస్తజ్ఞాలలో వుంది, మన దేశ విద్యుచ్చక్తి సామర్ద్యాన్ని 
ఇతర పారిశ్రామికాభివృద్ధి చెందిన చేశాలతో పోలిస్తే చాలా అడోగునే చృన్నాంచెఆధువిక 
[వవంచంలో విద్యుచ్చక్తి తలసరి వాడకము దే (వ్రజల జీవన వయ ఇతి సూచనగా 
గ్వూరింజ్‌ జడుకున్నది. 


మత దేళ విద్యుక్మ్యక్ష్‌ తలసరి వాడకం 19f26 44. కీలోవాట్టి గళ 
పోవియట్‌ యూచియన్‌లో తలపరి వాడకం == 1480 
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(బిటిన్‌ లో = PR 2558 ప 
ఆషరికొలో శక అ 4870 ల 
దీన్నిజట్టి మన దేశం విద్యుత్‌ వినిమయంలో ఎంత వెనుకబడియున్నదో స్పష్షపడు 
తులదిం 

ఆంధ దేశంలో 


నదుల నీటినుండి, బౌగ్గనుండి సంపాదించే విద్యుదుళ్చాదనాశ క్రి అంధ్ర పదేశ్‌త అపా 
రంగావుంది. ఓక్క జలవిద్యుత్‌ రూపంలోనే మన సదులనుండి కి0 లక్షల కీతోవాట్ట వరకు 
సాధ్యమౌతుంది. 4 వేల మిలియనుల బొగ్గు లభిస్తుంది, పెద్ద హె డ్రోస్మీములకోపాటు నదీ 
కాల్వలు, ఎత్తునుంచి సల్లానికి దుమికే కొన్ని వచేశాలను, విద్యుదుత్సాదనకు వువయోగించు 
కొంటూ, పంట కాల్వలమీద చిన్న విద్యుత్‌ కేందాలను ఏర్పాటుచేనే పథకాలను పరిశీలన 
జరుపుతున్నారు. ఇలానే సముద్రతీరంలో గాలి (ప్రసార సహాయంతో పనిచేనే విద్యుత్‌ 
శేంచాల నేర్పాటుచే వే స్కీములు పరిశీలనలో నున్నవి. 


కృష్టా, గోదావరి నగుల విద్యుదుత్సాదనాళ కక్తీని తెలుసుకుందాం, 
కృష్టైనది విద్యుదుత్చాదనాశ క్తి 


కృష్ణానది పశ్చిమ బుతువవనాలనల్ల వచ్చే వర్ష జలాలతో మొదటి నుండి ఎక్కువ 
నీటిని గళిగివుంటుంది. ఖీమానది (వవహించే సహజ "త్రవాహగమనాన్ని ఏళి మం వెపుకు 
మారి? ఆదిలో తాశాహైైదోలిక్‌ సేషనుకట్టి విద్యుచ్ళక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు. తర్వాత 
కోయినా” (పాకెకుద్వారా 4 లక్షల 68 వేల కిలోవాట్ల విద్యుచ్చ క్షికవకొశళమున్న గొవ్ప 

శ |e ళు వీ ధా లీ 

(ప్రాజెక్టును మహారాష్ట్రలో ఆనులువరుస్తున్నారుం (ప్రస్తుతం ఈ ప్రాజెక్టవరిన హెచ్చు విద్యు 
చుత్నాదనళ కివి వాడుకొంటున్నారు మొత్తం కృష్ణానదీ జలాలలో ఇది నూటికి ఐదారు 
శాతరం 2 


బిశే దిగువ భాగముననున్న కృష్ణా లోయవాసుల ఇరిగేషన్‌ అవసరాలను దృష్టిలో 
తురుకొని. కొయివా న్మీమువల ఆవకాశమున్న దానిలో. సగానికి మాత్రమే, పరిమితంచేయ 
విశ్ళబుంచారు. అసహజంగా కృష్ణా (ప్రవాహాన్ని ఇకముందు వడమరకుత్తిన్ని , విద్యుచ్చక్తి క్త 
మత్స త్తి చేయదలచుటలేదు, కృష్ణానది నీటిని పూరి వినియోగంలోకితె స్తే మొత్తం 9 లక్షల 
ఇషం కలొవాట్ట వద్యుదుత్సాదినక వ కాశం ' వుంటుందని నివ్వణులు అంచనా వేస్తున్నారు, 


గోడాపరి నది విద్యుదుక్సొాదనాశ శీ 


గోదావరినది, దీనిలోకలివే ఉవనదులవలననే ఆత్యంత విద్యుదుత్నాదనాశ క్రిగలిగివుంది. 
మొత్తం నది నీట్మిప్రవాహంలో 7వంతులనీరు ఈ ఉపనదుళివర్ణనే లభ్యమౌతున్నది. కేవలం 
విద్యుచ్చ క్తి దృష్టిలోనేచూ స్తే క బరి ద్యారా 8,60,000 కిలోవాట్టు, ఇం(దాపకి వలన్‌ 
14 90,08 కిలోవాటు; (ప్రాణహిశద్వారా 10,29,000 కిలోవాట్టు; 60 శాతం లోడ్‌ తో విద్యు 
చృక్‌క్సీ ఉత్చ శ్రిచేయవీలున్నది. ఇదిగాక (కిందకు ప్రవహించిన తర్వాత కూడా ఇంకా! 1,27,000 
కిలోవాట్ట ఉత్ప శ్రీకి అవకాశమున్నది, ఐతే నదీజలాలను ఇరిగేషన్‌, విద్యుచ్చక్తి న్కీములకు 
వెరుద్ద్యఏర్పడకుం డా చూచుకొనుటముఖ్యం, విద్యుచ్చ క్తిక్‌ వినియోగ పడిన వీరు వృధా గాకుండా 
పంట పొలాలకు పారించుకొ నేటట్టు వథకాలు రూపొందించుకొనవలసివుంది. 


గోదావరిసె మొదటో రామపాదసొగర నిర్మాణం చేయదలిచారు దీనిశోపాటు ! అడ్‌ 
మ్‌ [= 
pe క 
[0 వేల కిలోవొట్ట విద్యుచ్భ కిని ఉత్పత్తి చేయాలనుకొన్నారు. 


ఇటీవల జరిపిన హైడ్రో ఎలెక్ట్రిక్‌ న'ర్వె నలితంగా గోదావరిలో కలిసే ఉసనదుల నీటి 
నుండి విద్యుచ్చక్తిని తీసి, కిందకురానురాను ఇరిగేషన్‌ కు వుపయోగి స్తే ఎక్కువ నయోజినక 
రంగావుంటుందని ఇంజపీరీంగునిపుణులు అలి ప్రాయవడుతున్నార- ఈదృష్టితో ఆలోచించి ఈ 
(ప్రాంతంలో 4.ర్‌ మిలియన్‌ కిలోవాట్ల విద్యుచ్చ క్తీని పుత్చరి చేయుటకు వీలందని అంచనా 
వేళరు. ఆంటే హిమాలయ (ప్రాంతమును మివవోయించి, యాపద్భారిళ దేశంలో ఇంత 
“హెచ్చుగా ఉశ్ప త్తి చేయగలళ క్తి ఈ గోదావరీ రీజియన్‌ కలిగిపుందని శేలుతున్నది. 


శబరి చేసిన్‌ 


మాచ్‌ కండ్‌ (ప్రాజెక్టద్వారా 1లక్ష 10 వేం కిలోవొట్ల విద్యుదుత్చ శ్రీకి (పథమ 
(వచత్నంజరిగింది. తర్వాత సీలేడద్వారా మరికొంతక్ళన్‌ చేస్తున్నారు. మాచ్‌ ఖండ్‌ స్కీము 
వరిశిలనా సందర్భంలో కేలిన సారాంశ మేమంటే శృవి00 క్యూ వెక్కుల నీటిని ఈ సీలేరు 
(ప్రాజెక్టుకు ఉపయోగించుకోవచ్చునవీ, క లకర 49 వేల కీలోవాపై విద్యుచ్చ క్రిని తద్వారా 
ఉత్స త్రి చేయవచ్చునవీ స్పష్టనడించి. 


_విశారప్రాంకానికంతా కరెంటును పరథరాచేయగలశ క్తి "పీలేరు" స్కీములవల్ల ఏర్పడు 
కున్నది. ఇంద్రావతి ప్రాణహితల నుండి కూడా విద్యుత్‌తయారీకి హెచ్చు అవకాశము 
ఇన్న ని. 
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శప నదుల విద్యుదుత్పారనాశ శీ 


(ప్రాణహీత 1.24 మిలియన్‌ కిలోవాట్లు, ఇంద్రావతి 2.28 మిలియన్‌ కిలోవాట్లుః శకి 
౧,96 మిలియన్‌ కిలోవాట్లు విద్యుచ్చ కిని ఊళ్ళ త్‌ చేయగలళ క్తి గలవి. గోదావరి ఇరచరెపల్లి 
దిగువన 1.899 మిలియన్‌ కిలోవాట్ల విద్యుచ్చి క్రిక్‌ వీలున్నది. ఈ విధంగా గోదావరీ బేనీన్‌లో 
మొత్తం 8.21 మిలియన్‌ కిలోవాట్లనుత్న త్రీచేయగల అపోర మైవజతనంపదపుందని తేలీరదీ, 


ఆయితే ఇవి మధ్యప్రదేశ్‌ ,మహాకాష్త్ర, ఒరిన్సా, ఆంభవదేశ్‌ రాష్ట్రాలకు సందింధించి 
నవి, అండుచేత విద్యుచ్చక్తి అభివృద్ధికి, ఇరుగుపొరుగు. రాష్ట్రాణ సామరస్యంతో కృ ృషిచేను 
కొనపలసీ వుంటుంది. 


దేశ జనాభాలో ఒక్షొక్కవ్య క్తి సంవత్సరానికి సగటున వినియోగించుకొనే విద్యుచ్చ క్తిని 
బిట్టిఆయా దేశాల పారి శామికాభివృర్ధిని, సం పడాభివృద్ధీని పరిగణలోకి శ్రీసుకొనవలని వుంటుంది, 
రోష్ట్రంయొక్కఅర్టిక, సాంధి. కాలి వృద్ధులలో విద్యుచ్చ _* చాలకీలకసాత్ర వహిస్తుంది. బావులకు 
వలివ్యసెద్దనమర్శి, విద్యుచ్చక్తి నహాయంతో నీటినిలోతునుండి వెలికితీని పంటపొలాలకు, ఫల 
సృతతోటలకు పాలించి వ్యవసాయాన్ని ఎంతోఅభివృద్ధిేచేయవచ్చు. నరిశ్రమళలలో వినియోగించి, 
“పార్మిశ్రామిక విప్లవం తీసుకొనివావచ్చు, చౌకగా [గ్రామీణ (ప్రాంతాలకు, వట్టణాలకు సరఫరా 
గావించా విద్యుద్దీకరణ వనతి కల్గింశవచు , 


ఈ విధంగా అనేకరీకుల _ప్రయోజనాలుబేకూశ్చే విడత క్తి వోడకం కున రాష్ట్రంలో 
చాలూ తరుగుగా వుంది, 


ఉమ్మడి మదాను రాష్ట్రంలో 


స 3 అలం ఆ మ... ర వ ననా. 
ఆంధ [పాంతం- | మ్మదొను | క 
మూసా rT క లలా వాలతలుణంచిదతాలలడమేు 
శలశకం £.? యూనిట్లు 94 యూనిట్లు 
వంపింగు పెట్టు 881 14,717 
విద్యుచ్చ క్తీవున్న [గ్రామాలు 195 1515 





0కి లెఖ్ళలముబట్ట కెనడాలో ఒక వ్య-క్ష క సగదునే ₹41₹ యూనిట్లు, అమెరికాలో 
కలకం, యూవిట్లు బ్రిటన్‌లో 1 110 యూౌవిట్లు, వనీయౌగెంచుకొంటున్నారు. కాసీమనకించ్‌యతో 
తలకు[ేశయూనిట్లునూ[త మేవం డేది, మ్రాను రాష్ట్రంలోతల ఒక్క_ంటికి 1 కియానిట్లయి తే ఆంధ్ర 
(ప్రాంతంతో వివియోగంలోవున్న విద్యుచ్చక్తి మనిషికి సగటున 4 యూవట్లు మాత్రమే, విద్యు 
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చృ క్తికి నూటికి కిగ్రామాలే నోచుకొన్నవి. ఉమ్మడి మృద్రాను రాష్ట్రంలో వున్నవుడు ఆంధ్ర 
విద్యుచ్చక్టి వాడక పరిస్టితులెలా వుండేవే గమనించుటవసరం, 


19"8 "4 ఆంధ రాష్ట్రావతరణనాటికి మకరాస్ట్రానికి కిర్రిచేల కిలోవాట్ల విద్యుచ్చ క్తి 
మా(శ మే వినియోగంలోవుండేది. 1950. 1 అక్మినివే9షచ్‌ నివేదిక (ప్రకారం విజయవాడ 
జాంటి 'పెద్దధర్యల్‌ కేంద్రం కింద 88 బావులకు మూ (త్ర మే కరెంటుసరఫరా చేయబడుతుం డేది, 
వ్యవసాయానికి ఇప్తున్న కరెంటు ధరగూడా హెచ్చుగా వుండేది. 


ఆంధ (ప్రాంతంలో నిమెంటు, నూనెమిల్లులు, దిట్టల పర్మిశమ వపండదార రంగులు, 
పుగాకు, (పానెనింగు, జనపనార, కాగితం, నౌకా సర్మాణం మున్నగునవి ముఖ్యమెవవి. విద్యు 
చృక్తి ద్వారా వీటినెంతగానో అభివృద్ధి చేయవచ్చును. గూడూరు మైకౌగనులకు విశాఖ 
ప్రాంతంలో మాంగనీసు గమలకు ముడిఇనుము, (గాపైట్‌ నిజ వంపు త్తిని అభివృద్ది చేయ 
వచు ను. ఇలానే రాయలనీమ ఖనిజ పంవబను విద్యుబ్బి క్రిసహాయంతో వెలికిదీయవచ్చును, 
ఆవేశ నూతన పరిశ్రమలను నెలకొల్పవచు . 


కాని విద్యుత్‌ కొరత మన వరిశ్ర మాఖివృద్ధిని ఆరికట్టింది. "మొదట్లో ఆంధ్రకు 8 ఆవిరి 
విద్యుత్‌ కేంద్రాలు 14 డీసెల్‌ నూనె శేందాలుండేవి. నిశాఖవట్నం, విజయవాడ. నెల్టూరువి 
బౌగ్గుతోను, మిగతావి నూనెతోను నడువజడ.తుంచేవి చిత్తూరు జిల్లాకు దక్షణ మృదాసు (గిద్‌ 
నుండి సరఫరాఅవుతుండేది. ఆనంతప్పరంజిల్హాలోని హిందూప్పరానికి 8 0కిలోవాట్ట విద్యుచ్చ క్తి 
మైనూరులోవి శివవము(ద్రం 'కేంద్రంనుండి పరఫరా ఇపవుత్తుండేది. విజయవాడ, విశాఖపట్నం 
థర్మల్‌ కేందాలకు అవసరమైన బొగ్గు వంగరేణి, బెంగాల్‌ బొగ్గు గవమలనుంకి దిగుమతి 
ఆయ్యేది. నెల్లూరు థర్మల్‌ కేంద్రానికి విదేశాలమండి దిగుమతి ఆభ్యే మానె వాడుతుళిదేవారు, 


8ీ0 లక్షల కిలోవాట్ల జలవిద్యుచ్చ కిని ఉత్ప త్తి చేయగల వదులు, థర్మల్‌ విద్యుచ్చ క్లిని 
ఉత్న త్తి చేయడానికి 4వేల మిలియన్‌ టన్నుల బౌగ్గునిధులు మన ఆం(ధృ్నవచేళ్‌లో వున్నాయి. 
ఇంతటి ఆపార షంపద మనకున్నా విద్యుదుత్న తిలో ఆంత వెనుకబడి వుండడం ఆశ ర్యంగా 
వంది. 

మనకు ఇంతటి సహజ సంవదలున్నా, వీటిని సద్యినియోగంలోకి కేడాలక పోయినందు 
వళ్ణి విద్యుచ్చక్తి విషయంలో రాష్ట్ర్తిం చాలా వెనుకుణ" వుంది. 


రాష్ట్రంలో నిధర్మల్‌ కేంద్రాలు; విశాఖపట్నం విజయవాడ, నెల్లూరు హైదరాబాద్‌ , రామ 

గుండం, కొ త్రగూడెంరాస్త్రంలోనున్న జలవిద్యుత్‌ కేంద్రాలు; మాబ్‌ ఖండ్‌, ఒతుంగభ్యదాఆవక? , 

హాంపి శకేం్మదాలు, నిజాంపాగర్‌ ; ఇటీవలనే లీకై లం ఎగువ సీలేము విచ్యుత్చ_క్తీ క్‌ స్కీములు 
ప్రారంభించబడిన వి. 
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ఈ జరివిద్యుత్సథకాలు, థర్మల్‌ కేంద్రాలు, డీవెల్‌ కేంద్రాల శక్తినిగూడా కలిపితే 
మొత్తం నీటి స్టావితళ క్రి 214 మెగావాట్లు మాత్రమే, ఆదీ నమ్మకమైన ఉత్పత్తి 14 . 


మెగావాట్లు. 
విద్యుత్‌ పథ్రకౌల చర్విత 
మన రావ్షరింలోని విద్యుత్‌ వధకాలను గూర్చి కవ్వంగా వివరిస్తాను, 
అఆరంథదశలో 


ఆంధ పా9ంతాన 1930 సంవత్సరంలో తిరువతి దేవస్థానం వారి యాజమాన్యం 
కింద విద్యచ్చకి ఆరంభించబడింది.* మొదట్లో డీవెల్‌ యంత్రాలు మాత్రమే పుండేవి, 
1 88.99 వరకు విజయవాడ, విశాఖ నట్కములలో నున్న థర్మల్‌ వేషనుల నుండే కొద్దిగా 
విద్యుత్‌ సరఫరా జదగుతుండేది. 


రాయలసీమలో మొదట డీసెల్‌ యంత్రాల ద్వారా విద్యుచ్చ కీ నహ్హయి అయ్యేది, 
1 5 లో మైసూరు రాష్ట్రంలోని "జోగ్‌" జలపాతం నుండి ఉత్పత్తి అయ్యే విద్యుచ్చక్తి 
రాయలసీమలోని ఆదోని గుంతకలు మొదలగు మిల్టులకున్నూ మెట్టూరు విద్యుచ్భశక్‌ చిత్తూరు 
(పాంతావికి కొద్దిగా సరఫరా అవుతుండేది. 


తెంంగాణాలో 19 9 లో 20 కలో వాట నెట్టు నిజాం నవాబు రాజి [పాసాదానికి 
విద్యుచ్చక్తి సప యి చేనేందుకుగాను మొదట్లో ఆమర్భదబడింది. 199కి నాటికి * వేల కిలో 
వాట విద్యుత, కిని జంట నగరాలకిది పరఫరా చేవేది. [కమేణా దీని శ క్టిని పెంచుతూ, 
౪౧ వేల కిలో వాట శక్తి గల దానినిగా అభివృద్ధి చేశారు, హుస్సేన్‌సాగర్‌ ఒడ్డున వువ్న 
దీవిని నిజాంపాగర్‌ హై డో ఎలెక్ట్రిక్‌ కేంద్రంతో సమన్వయం చేశారు, నేడు. 191 సబ్‌ 
'ప్రేషను లున్నవి. దీని విద్యుక్‌ తీగెలు 800 మైళ్ళు వ్యాపించినవి. 

“పోదరా బాట్‌ (వభుత్వం (ప్రకటించిన లెఖ్క.లను బట్టి లిన ల్లి కచ సంవత్సరంతో 
తెలంగాణాలో విద్యు కి ఉత్పత్తి 5 88.89. 815 యూనిట్లు వుండేవి ఒక్క హెదరా 
వాద్‌ నగరంలో తప్ప విద్యుదుత్చ త్తి కేంద్రాలు. ఎక్కడా లేవు. ఈ కేంద మొక్కటే 
తెలంగాణాలో ఉత్పత్తి అయ్యే దాంటో 14 శాతం తయారు చేస్తుండేది. వరంగలులో అజం 
జాహీ మిలు. కొత్తగూడెం. బెలంపల్లి బొగ్గుగనులు, బోధన్‌ చక్కెర ఫ్యాక్టరీలు శమ 
న్యంత విద్యుక కివి తయారు చేమకొంటుందేని. స 
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విజయవాడ థర్మల్‌ సేషర్‌ 


1929 లో ఈ థర్మల్‌ నేషన్‌ కృష్ణానది (ప్రక్కన విజయవాడ వద్ద నిర్మించ దిడినది. 
1:0౧ కిలో వాట్ల శక్తి నుత్పత్తి తి చేయగల రెండు జన రేటింగు సెట్లు ఏర్పరిచారు, 191 లో 
ఒక్కొక్కటి 9 ee శక్తిగల నెల్లను అమర్చారు. (ప్రస్తుతం దీని విద్యుడుత్చాదనా శ్రి 
18 వేల కిలో వాట్లు, 
రె కొ 
విశాఖ పట్నం థర్మల్‌ నేషన్‌ 
1888 లో విశాఖ పట్నం రేవు సమీపమున ఒక థర్మల్‌ వ్రేషన్‌ నెలకొల్ప బడింది. 
రేవు విద్యు త్కే౦ద యాజమాన్యమున నిర్వహించజ డేది. మొదట్లో (శ్రీకాకుళం, విశాభి జిల్లా 
(ప్రాంతాలకు విద్యుచ్చ కిని ఈ ధర్మల్‌ నేషన్‌ నుండే సరఫరా చేస్తుండేవాడు, (క మేణా 
6,75 కిలో వాట విద్యుచ్చక్తిని తయారు చేయగల 4 టర్బో పెట్ట అమర్చుట జరిగింది, 


నెల్లూరు థర్మల్‌ సేషన్‌ 


1949 లో థర్మల్‌ కేంద్రం, నెల్లూరు పట్టణానికి ఉత్తరమున 1 మైలు దూరమున 
నున్న పండుగ పాడు (గ్రామ సమీవముననున్న "పెన్నా నది వక్కున నిర్మించబడింది. ఇది 
మొదట నెల్లూరు జిల్లాకే విద్యుత్‌ సరఫరా చేవేది, ej మేడా వెంపుదల చేస్తూ వచ్చారు, కః 
కేంద్రం ద్వారా ్‌ వేల కిలో వాట్ట విద్యుచ్చక్తి సరఫరా ఆవుతువ్నది. ఈ కేంద్రం 195% 
లో పూర్తి గావించబడినది. 


తుంగభ్మద నెల్లూరు హేడో థర్మల్‌ పథకం కింద ఒక్కొక్కటి 9 మెగా వాట్ట 
శక్తిగల 8 హైడ్రో 'నెట్ట నమరుస్తారు. ఇందులో ఆనకట్ట పవర్‌ హోౌన్‌ వద్ద 4 పెట్టు, కాలు 
వల వద్ద అనగా హంపి పవర్‌ హౌస్‌ వద్ద & నెట్టు. నెల్లూరు థర్మల్‌ కేంద్రం వద్ద 80 
మెగా వొట్టి ధర్మల్‌ చెట్టును నెలక్సొడావికి ఈ వధకం 'ఉద్రేకించ దిడివది. ద్వితీయ [వణా 
క లో హంని వద్ద రెండున్నూ, కనక ట్ట స్థలం వ రెండున్నూ పెట్టు స్థాపించబిడినవి. 


ద్వితీయ దశ. 'బి' కే ద్రం 


ఒక్కొంకి a ఢి మెగా వాట్ట శక్తి గల కి యంత్రాలను స్టాపించ నుద్దేశించారు, దీవికి 
ద్రవంచ బ్యాంకు స హాయిం చేయటకు హామీ విచ్చింది. బర్ఫోజనరేటడ్ద "మున్నగు వాటికి 
_అర్జలివ్వదిడివోయి: ఈ కిన దశకు గాను dont కో రూ వ్యయం కాగలదని అంచనా చేయ 
ఐడ్‌ప్‌దిం 


13౧ 


తుంగభ్యద్ర నెల్లూరు వధకం కింద కి కోట్ట రూపాయిల ఖరు తో “మీ, వొట్ట శక్ర 
నుత్న్ప శ్రి చేయగల ఈ నెల్లూరు విద్యుత్‌ కేంద్రం పూర్తి ఆయింది. 196 మార్చి నాటీ 
నుండి సని ఆరంభిస్తున్నది. ఈ పధకానికి కాంగ్రెస్‌ అధ్యక్షుడు శ్రీ కామరాజ్‌ లాంఛన 
హాయంగా 198 జూన్‌ లో [ప్రారంభోత్సవం గావించారు, 


కొత్తగూడ థతరుల్‌ పథకం 


ప్రథమ దశలో ఈ నథకం [కింద ఒక్కొక్కటి 61 మెగా వాట్టశ క్ర గల 
యం(క్రాలుస్థావించదిడనవిః యంత్రాలు టర్బో జనరేటర్లు, కొనుగోలు నిమీత్తం జపాన్‌ కంసే 
నీకి ఆర్డరు యివ్వబిడినాయి. *8806 జూన్‌ నాటికి కొత్త గూడెం మొదటి దశ పూర్తి 
ఆయంది. ఇది 19( మెగా వాట్ట ఉత్పత్తి చేయగల శ క్తిగలది, 967 నాటీకి “వ దశ పూరి 
అవుతుందని ఆంచనా చేస్తున్నారు. అప్పటి 4 మెగా వాట్ట నుత్స త్తి చేయగల్పుతుందని ఆళి 
స్తున్నారు. 
సుమారు ఒక కోటి రూపాయిల ఖరు తో రైలు మార్గం వేయడం వూరి అయింది: 
విద్యుత్‌ కేందానికి కావలనిన నీటి సరఫరా కోసం, కిన్నెరసాని ఆనకట్టను నిర్మిస్తున్నారు. 


రామగుండం థర్మల్‌ విద్యుత్‌ (పాజెక్టు 


ఇది (గ్రాండు[టంకు పె బలార్షా, కౌజీ'పేటల మధ్య నున్నది. రామగుండం వద్ద *7 చేల 
60? కిలో వాట్ట శ నిచే విద్యుత్‌ “కేంద్రమును నెలకొల్పుతున్నారు. ఈ స్థలం, బొగు 
జాగా ఉత్పత్తి అయ్యే ప్రదేశంలో వుంది. ౯ మైళ్ళ దూరాన వున్న గోదావరి నది నుండి 


వీరు లభ్యమౌతుంది. ఇచటికి 9 మైళ్ళ సమీపాన వున్న బెలంపలి గనుల నుండి బొగ్గు 
య చు ౧ 
పుష్కలంగా సరఫరా అవుతుంది. 


18౯7 లో ఈ (ప్రాంతంలో వున్న సిమెంటు. కాగిశపు పరిశ్రమలకు, బొగ్గు గనులకు 
విద్యుత్చ క్తిని సప్పయి చేయడానికి ఈ పథకం ఉద్దేశించబడింది, తర్వాత జంట నగరాల పారి 


(శామికాభీవృచ్ధివి దృష్టిలో వుంచుకొని, [కమానుగళంగా ఈ స్కీమును ఆభివృద్ధి చేయదలి 
చారు. 


ఒకొక్కటే 12,6 0 కిలో వాట్ట నుత్ప త్తి చేయగల క జన "రేటింగు నెట్టను యిందు 
అమరుస్తారు, దీవి ద్వారా *7,60౧0 కిలో వాట్ట విద్యుచ్చ కక్తిని ఉత్పతి చేయదలీచారు, ఈ 
వదకావికి కగు ఖరు 406 లక్షల గూపాయిలసీ, *కిళ? నాటి కలా పూర్తి చేయగలమని 
అఫ్మిప్రాయవడినారు, కాని రామ గుండం నీర్మాణం వనీ "96౮" డిసేంబరులోనే అరంభమెనది 
పనులు కొనసాగు తున్నాయి. వ 3 
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రామగండంపద్ద |ప్రస్తుతంవేన్న “షె” కేంద్రం ౫7,5 మి, వాట్ల శ క్రిగలది, దీని 
(ప్రక్యనే 88.5 మి. వాట్ల ధర్మల్‌ కేంద్రం వర్పాటు చేయబడుతుంది. 2 0మి. వాటను. 
1967 సంవత్సరాంతానికి ఉత్స 


ఇ 


హార ౦భీస్తుంది. దిని పెట్టుదిడి ధనం 66 లక్షల రూపా 
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fe 


యిలుకౌగా, ఇందులో విడేెకీ మారక వ్యం 4 + అక్షం. అమెకికౌలోని అంతరాడదు ఆధి 
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శ్‌ 


వృవి మండల తాలూకు ఏశెన్సీ ఈ 
త్‌ 


fy 


జెపకు ఆర్హిక సహానూన్ను నమ కాడ పంది. 
చి అ లీ 
బి” కేంద్రం 


ఒకొ-క్కటి 66 మెగావాట్ల విద్యుచ్చక్తి నుత్చత్తి చేయగల జనరేటింగు నెప్లను 
అమర్చి యివ్వడానికి రాష్ట్ర విద్యుచ్ళ క్తిబోర్లుతో డాక్టరు ధర్మ తేజ ఒక ఒప్పందం కుకుర్చు 
కొన్నారు. దీనిప్రకారం బాయిలర్లు టర్నయిన్లు, (టాన్బుఫార్మర్లు న్విచ్‌గేపలు మొదలగు 
విద్యుత్‌ యం|తాలకో ధర్మల్‌ కేం దాన్ని పూర్తిచేసి (సళుత్వానిక్‌ ఆప్పగినారు, చీనీ నిర్మాణ 
బాధ్యత ఆయనే వహిస్తారు. ఈ అప్పును వాయిదాల (ప్రకారం డాక్టరు ధర్మ తేజకు (ప్రభుత్వం 
చెల్లిస్తుంది, 1888 మధ్య భాగానికల్లా ఉత్స త్తి ఆరంభిస్తుందని ఆ౭చనా వేశారు. 


నికీ (ప్రకారం ఈ ఒప్పందాన్ని పాటించి ఆమలు జరపకుండానే డాక్టకు ధర్మ తే + 
విదేశాలకు వెళ్ళిపోవడంతో ఈ పధకం కుంటుసడిపోయింది, ధర్మ తేజ శధకం ఒప్పందం 
రద్దయిపోయిందని, కొత్తగూడెం కేంద్రంలోనే మరో యూనిట్‌ను ఆదనంగా చేరే లాగ (వశ్యా 
మ్నాయ పధకాన్ని రూపొందిడించినట్టు కేంద్ర జలవిద్యుత్‌ మంతి ప్రకటించారు, 


గాన్‌ టర్ఫో సెట్లు 


హైదరాబాద్‌, నికిం|దాబాద్‌ నగరాలో (వధానంగా విద్యుచ్చక్తి వాడకం ఎక్కువై నం 
దున. విద్యుత్‌ కొరతను తీర్చడావికి గాసుటర్బోవెట ను స్టాన్‌ంచడానికి ఈ పధకం జఉద్దేశిం 
చారు. య్యర్రగడ్డలో ఒక్కొక్కటి 1 మోగావాట్ల శక్తిగల రెండింటిని ఆమర్చారు, వీటీకవ 
సరమైన యంత్ర సామాాగి దిగుమతి అయినవి. మొదటి'వెట్టు 1164 జనవరిలోమ, ఓపది 
మార్చినుండ్‌ ఉత్స త్తి నారంభించినవి. శవ |పణాశికౌంతానికి 19,0 స్టావితశ క్తిగల విజయ 
వాడ ధర్మల్‌ స్టేషన్‌ మ, 6.75 శక్తిగల విశాఖపట్నం ధర్మల్‌ వేషన్‌ మ, ర్‌. శక్తిగల 
నెలూరు ధర్మల్‌ “షన్‌ను, 4.09 ష్టావిత శక్తిగల హువ్పేన్‌పాగర్‌ ధర్మల్‌ ప్లేషన్‌ను, 
శ. గ్‌ శక్తిగల డీవెల్‌ రేషన్‌ లను విలిపివేయడావికి ప్రభుత్వం సంకల్చించింది. డీనికికొరణం, 
పెమదహరించిన జీషన్‌లయంక్రాలు పాశఐడీ పోవడం, అవిఆంశ లాభదాయకం కాకపోవడం. 


t=) 
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నిజాం సాగక్‌ హై|డోఎలెక్టిక్‌ (ప్రాజెక్టు 


“981 సంవత్సరింనౌటికి మంజీరానది.పై నిజాంపాగర్‌ జలాశయం నిర్మించబడినది. 
ఈ జలాశయ శ క 9.700 మిలియన్‌ క్యూనెక్‌ అడుగలనీరు నిల్వచేయగలదిగా వున్నది, 
ఇచ్చటి హెడ్‌స్లూయోన్‌ (క్రిందనే నిజాంసాగర్‌ విద్యుత్‌ కేంద్రం నెలకొల్పదిడినది, ఈ 
స్కీమువలన జంట నగరాలకు విద్యుచ్చక్సి లభిస్తుంది. మొ త్తంఖర్ను *“"72ల.రూ.లని ఆంచనా. 
ఎ es ధర్మల్‌ షన్‌తో, యృరగడ్డ సబ్‌శ్లేషన్‌ ద్వారా సమన్వయం 


ఈ విద్యుత్‌ కేంద్రం కామారెడ్డి రైల్వే చ్నేషన్‌కు *£ మైళ్ల దూరముననున్నది, 
హుస్పేన్‌ సాగర్‌ థర్మల్‌ కేంద్రంతోక లివి ట్రాన్సుమివన్‌ లై నులువేయబడినవి. ఈ స్కీమును 
1946 సంవత్సరంలో |ారంభించి $ గతో ప్పూర్ణిగావించారు. దీనిలోని €వ దశగా హైద 
రాబాద్‌ [వభుత్యం దేవనూరు (ప్రాకెక్షును నిర్మింపదలచింది. 


'దేవనూరు పధకం 


ఈ డేవనూర్‌నుంచి మంజీరానటి, వలయాకొర గా 94 మైళ్ళు ప్రవహించి నిజాం 
(ప్రాగర్‌ చేరుకొంటుంది, ఈ 94 మైళ్ల దూరంలోను మంజీరానది సుమారు “5 అడుగులు 
కిందకు దిగుతుంది. దగ్గరగాపోతే మంజీరాకు నిజాంసాగరుకు మధ్య 4 మైళ కంచు ఎక్కువ 
దూరం లేదు, ఆందుజే విద్యుదుత్సాదనకనువుగా దేననూరు నుంచి- నిజాంసాగర్‌ పరకునేరుగా 
ఒక కాల్వను (శ్రవ్వదలిచారు. ఈ కాలువ (శ్రవ్వటం, విజాంసాగర్‌ హైడల్‌ స్కీములోని 
'రెండ్రవఘట్టం, ఖర్చు 1( కోట్ల రూ.అని ఆంచనా- ఇదివరలో రూపొందించిన స్మ్రీము (ప్రకారం 
నది మెలికలు కిరిగేచోటుకు ఎగువన ఒక్క ఆనకట్ట నిర్మాణం చేయబడుతుంది. ఒకటిన్నర మైళ్ల 
పొడవుగల ఒక వవర్‌ కాలువతవ్వి, వీరు జలపాతంగా కిందకు వురికే ఓ చోట్ల 8 విద్యు 
క్కేం[దాలను నెలకొల్పదలచారు. ఈ ఆనకట్ల నిర్మా ఇంవర్ణి నిజాంసాగర్‌, జలాశ్లయానికి 
ఏడాది పొడుగునా 8౧6 క్యూనెక్కుల నీరు 'సవయి చేయుటకుగూడా వీలౌతుంది. ఈ దేవ 
హార్‌, ప్రాజెక్టును ద్వితీయ పంచవర్ష ద్రణాళికలో చేర్చినారుగాని, తర్వాత | దానిని పూరి రిగౌ 
మార్చి “మంచినీటిని సరఫరా ర వీలుగా, మంజీరా నది నీడను 4 ఉస 
యోగించదలిచారు, వేడీ వధకం తుది ఘట్టంలో వుంది, 


తుంగభదా విద్యుక్‌ (ప్రాజెక్టు 
ఆంధ్ర (ప్రాంశంలో మాచ్‌ఖలడ్‌ విద్యుత్‌ " (ప్రాజెక్టు తర్వాత ఇది రెండవది, తుంగభద్రా 
పాకెక్టునుండి ఇరిగేషన్‌ కాల్వలలో వదలబడే నీటినుపయోగించి, “రెండు 'స్థలములలో విద్యు 
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చృ క్తి ఉత్పత్తి చేయజడుతున్నదడి. వీటిలో మొదటిది తుంగాభ ద అొనకటవవ్లనూ రెండవది 


చాముకు 14 మైళ్ళ దిగువనున్న హంపీ శిధిలాలవ వద్దనూ వున్నవి. 


ఇక్షు ఓ 
దె 


వీటి ద్వారా ఉత్స _త్రిఆయ్యే విద్యుచ్చక్తి కడప, కర్నూలు, ఆనంతవ్పరం, చిత్తూరు 
జిల్హాలికు సరఫరా చేయబడుతున్న ది. ఇది (ప్రధమ దశలో £46 వేల కిలోవాట్ల రెండవ దళలో 
78 వే వెల కిలో వాట్ల ఉత్పాదనాళ క్రి కలిగివుంటుంది. డాము పవర్‌ హౌస్‌ జిశ్లారి జిల్లాలోని 
హో న్పేటకు పశ్చీమంగా 8 యళ దూరంలోనున్న మల్తాపుకంవద్ద వుంది, హంపీ శిడిలాల 
వద్ద వ కేంద్రంవుంది. ఇది మైసూరు. ఆంధ రాష్ట్రా 9ల ఉమ్మది పధకం. డీని మొద 
దశలో 6 6 లక్షల రూపాయిలు; ద్వితీయ దశలో £89 లక్షల రూపాయిలు వకు ఆంచనా 
గట్టాడు. ఈ ల ఖర్చును, ఉత్ప శి తి ఆత్మే విద్యుచ్చ కిని అంధం మైనూరు రాష్ట్రము 
లు 0: ఇ నిష్పత్తి తలో పంచుకొనునట్లు ఉభయ (ప్రభుత్వాలు ఒప్పందం కుదుద్చుకొన్నాయి. 
పనుల నిర్వహణ తుంగభోదా బోర్లు యావమాన్యాన జరిగింది, 

డీనినుండి 750 మైళ్ళ తీగెలతో వతి సబ్‌ వేషనుల దారా రాయలసీమ జిల్లాలకు విద్యు 
చ్చక్తి సరఫరా చేయబడుతున్నది, 


195€లో ఈ వథకం [ప్రారంభించణడింది. 1050లో (ప్రథమ దళ పూర్తి ఆయింది, 
వీవ దశ తృతీయ (ప్రణాళికాంతానికి ముగుస్తుందని ఆశిస్తున్నారు, 

(ప్రథమ, ద్వితీయ (పణాళికల్లో (వ్రతిపాదించదిడినవిగాక రాన్ట్రములో విద్యుడుత్సాదన 
కన్నువెన (ప్రాజెక్టు స్థలాలు మరికొన్ని ఆలోచవలోకివచ్చినవి. వాటిని యీ [కింద నుదహరిప్తాను 








స్ట్‌ జలపాతం | క్యూ వెక్కు అలో | విద్యుదుత్చాదనళ కి 
ఆ వరు | అడుగులు _ జల (ప్రవాహం కిలో ప వాట్లు 
గోదావరి వాపైవ: — ర్త 
1, నింగరెడ్డి (ప్రాజెక్టు నిక్‌ $7500 1.265 000 
2. లక్మీవరం ప్రాజెక్టు 75 $7500 8 10 000 
శి, డిగున సీలేరు (ప్రాజెక్టు 650 963 1.8).000 
4. పోలవరం (ప్రాజెళ్టు శీర్‌ $4200 1.722.000 
కమా వదిపై వ; వ ల 
క్‌. నిద్దేశ్వ రం ౫00 18500 1, §౧.0n0 
8. శ లం (ప్రాజెక్టు 180 13406 2,72 800 
| ఆమలు జరుగు చున్నది 
7. పృలిచింత (ప్రాకెక్టు 116 80 000 





వేకరణ:. కేరద్ర జల విద్యుత్‌ కమిషన్‌ వాకి ("తూర్పు 1వ్రపహించే దకీణాది 


నదులు అను [వఛురణ నుండి 
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గోదావరిపై స్కీములు 


గోదావరి అభివృద్ధి పథకాల్లో గోదావరి ఉత్తర దక్షణ కౌల్వలు, (పాజెప్టలు, "పెన్‌గంగొ 
మొదలై నవాటి ద్వారా మొత్తం ౯ 26, 00 కిలోవాట్ల విద్యుచ్చ క్తి వుత్సత్తిచేయ వీలున్నదని 
తెలుస్తున్నది. 


పరిశీలనలు జరిసిన జలవిద్యుత్‌ స్కీములు, 


1. గోదావరీలోయ అభివృద్ది సీమ... i,7 000 కితోవాట్లు 
నో ఇంచ్చంపల్లి స్రీము వ్‌ నింగి 00 "™ 
8. పెన్‌గంగా స్కీము హః 8,00 ఇక్‌ 
4. నిజాంసాగర్‌ స్కీము (పూర్తిఅయింది).... క్‌ ౧6౧ ఖ్‌ 


క. _దేవనూర్‌ ప్రాజెక్టు (తర్వాత ఇది విరమించబడింది).... 40,00 క 
8. రామగుండం థర్మల్‌, పపర్‌ స్కీము (అమలులో ఉంది) .... 1 62,000 ” 


కృష్ణావది'పై విద్యుత్‌ స్కీములు 


వెనుకట్‌ కృష్ణా పెన్నార్‌ వణాళీక [క్రింద కృష్ణానదికి నీద్దేశ్వరంవద్ద, సెన్నానదికీ 
సో మేశ్వరంవద్ద శ రిజర్వాయర్లు చేర్ప్చాటుచేని, మొదటిదాని నుండీ 75 వేల కిలోవాట్లు, 
వివ దాని కింద 1% మిల్లి మెగొవాట్ల విద్యుచ్చ క్తిని వుత్స త్తి చేయవచ్చునని ఆడిలో తల 
పెట్టారు. తర్వాత [ప్రభుత్వ యిరిగేషన్‌ స్కీములలోనే ఆనేక మార్పులు వచి నవి. లోవ 
భూయిష్షంగా వుందని కృష్ణా. పెన్నార్‌. ను విరమించటం జరిగింది. నిద్దేశ్వరంవద్ద డాము ఎత్తు 
తగ్గించి కట్టవలెనని మార్చుచేశారు, (సన్తుళం శ్రీశైలం, నాగార్జునసాగర్‌ లు నిర్మాణం 
జరుగుచున్నవి, 


నిద్దేశ్యరం. పులిచింత, నాగార్జునసాగర్‌ యీ ' రిజర్వాయర్ల కింద 1 మిలోవాట్లకు 
వైగా విద్యుచ్చక్తి ఉత్స త్తి చేయవచ్చునని, యింజునీర్లు అభిప్రాయాలు వెలిబుచ్చినారు. వీటిలో 


కొన్ని యిరిగేషన్‌ (ప్రాజెష్టలను గురించి ఇంకా కుదినిర్ణయాలప రానందున, విద్యుచ్చక్తి భాగా 
నికే చెందిన పూర్తి వరిశీలనలుగూడా యింకొ కాలేడీ, ' 


నందికొ డ విద్యుక్‌ (పజాళిక 


.. ద్వితీయ వంచవర్ష (ప్రణా?ికలో.వశిపాదించణడీన కొ త్త విద్యుత్‌ (ప్రణాళికలలో నంది 
కొండ ప్కీము ఒకటి, నాగార్జునసాగర్‌ డామువద్దనున్న నీటిని విద్యుదుత్పత్తికి గూడా విని; 
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యోగించుకొోంటుంది. ఈ పధకం పూ ర్తిఅట్యేనాటికి కి లక్షల కిలోవాట్ల విద్యుజ్చి క్తిని గరెవ్మ 
వుత్పత్తి చేయగలదని మొడల్లో అంచనా వేయబడింది. మొడటి దళయొక్క విద్యుడుత్చాదస 
శ్రి 75 వేల కిలోవాట్లు. ఈ పవర్‌ స్టేషన్‌ యొక్క ఆంచగా వ్యయం 5689ల. రూపాయిలివీ, 
(పధమదశ 1164.6 సంవత్సరాంతానికి పూ ర్రిఆవుతుండని అంచనావేశారు. ఈ నందికొండ 
'హడ్రోఎకెక్టి9క్‌ స్కీము ద్వారా కడస కర్నూలు, అనంతపురం, చితూరు జిల్లాలకు మధ్యాం 
(ధకు విద్యుచ్చక్తి లభించగలదని తలిచారు. కాని ఈ న్కీములోని విద్యుచ క్లినుత్స త్తిచేవే 
భాగం పూర్తిగా విరమించారు, అందుచేత ఈ ప్రయత్నాలేమీ జరుగుటబేదు, 


శబరి ([పాకెక్లు 


గోదావరి ఉపనదులలో శబరి పెద్దది. ధవశేశ్వరం ఆనకట్టకు ఎగువను 8 మెళ్ల 
దూరంలో కూనవరం (గామానీకి కిదుగా, యిది గోదావరిలో కలుస్తుంది. 


దీనికీ ఆనకట్లనుక ట్ర్‌ గోడావరి డెల్లాలో మొదట పృష్కలంగా నీరందించి, మరి లక్షల 
యకరాల్లో వ వంటను సండించవచ్చునని యిరిగేషన్‌శాఖ పూర్వం ఒక వధళం తయారు 
చేసింది, దీనికిండనే 9,5) కిలోవాట్ల విద్యుచృషక్తిని ఇరిగేషన్‌ కాని సమయంలోను, శ4వేల 
కిలోవాట్లు ఇరిగేషన్‌ సమయంలోనుగూడా, ఉత్పత్తి చేయవచ్చునంటున్నారు. "ప వ్రణాళిక్రా 
కాలం ఆంత్యానికి స్థాపితశ క్తి 54" మెగావాట్లు వుండగలదని ఆశించారు. ఇందులో రాష్ట్ర 
సమాచారశాథా మంత్రి ఇటీవల పేరొ_న్నదాన్నిబట్టి 1965 అగస్టు శనాబిని రాష్ట్రరింలో 
మొత్తం స్థాపిత విద్యుదుత్సాదనశ క్తి "91.8 మెగావాట్లు మాత్రమేనని స్పష్షవడుతున్నది, 

ఇటీనల డాక్టరు కె యల్‌. రావు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో విద్యుచ్చ క్తివిగూర్చి వివరిస్తూ, 
శశివ (ప్రణాళిక ముగివేనాబికి సగటున దేశంలో తలసరి ఉత్పత్తి కిరి యూవిట్లు కాగా ఆంధ్ర 
(ప్రదేశ్‌లో 68 యూనిట్లు మాత్ర మేనన్నా ** “విద్యుచ్చ క్రి వినియోగం దేశంలో సగటున 
72 యూనిట్లు వుండగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో శీరి యూనిట్లు మ్యాతమేౌ అన్నారు. దీనివిఐట్టి 
యావద్భారత దేశంలో, ఆంధప దేశ్‌ విద్యుదుత్చ _్రిలో, వివిమయంలో ఎంత వేనుకబడివుందో 
స్పష్టవడుతుంది. ఎగువ సీలేరు, దిగున నీలేరు, శ్రీశైలం విద్యుత్‌ ప్రాజెక్టుల త్వరిశగతిని 
పూర్తిచేనుకొం పేనేగాని, మన వ్యవసాయంగావి, వరిశ్రమబుగాని అఖివృద్ధిగాననీ తేటతెల్లన 
వుతున్నది. ' 
విద్యుత్‌ (పణాళికలు 
తృతీచు 1వజాళిక లో 


“ఎగువ సీలేరు హై(ట్రోఎలెక్ట్రిక్‌ స్కీము (మొదటిదళ) .-- 18”.08 మేగోవాట్లు 
కొ తృగూడెం ' ధర్మల్‌ స్కీము ((వ్రభథమడకళ | “= కవి 00 జ్‌ 
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రామగుండం ధర్మల్‌ విసృత స్కీము (2వ దళ — 60,00 
తుందభ్యద 'హై(డో ఎలెక్ట్రిక్‌ స్క్‌ము ఆం ధవాట్రా అణ 88.20 
నెల్లూరు హడో ఎలెక్ట్రిక్‌ స్కీము — 80.90 
గాస్‌ టర్బో నెట్లు హైదరాబాద్‌లో — 20.00 


మొ త్రం 878.8 మెగావాట్లు 


చతుర (ప్రణాళిక టో 
ఛి 


కొ త్తగూడేం ధర్మల్‌ స్కీము _£వ దశ) — 180 మెగావాట్లు 
కొత్తగూడెం ధర్మల్‌ స్కీఘు శప దిశ — 480.00 
దిగువ సీలేరు హై|డ్రోఎలెక్టిరిక్‌ స్కీము — 80 00 
(శ్రీశైలం హై(డ్రొఎలెక్ట్రక్‌ స్వ్రీము — 110,00 
రామగుండం ధర్మల్‌ స్కీము ("వ దశ) 200.60 


మొత్తం 1210 మెగావాట్లు 


మన రాష్ట్రంలో 90658 _.64 లేఖ్యలనుబట్టి దీనిద్వారా ఎంత శాతం విద్యుచ్చ క్రి 
వుత్చ త్తి అవృతున్నదో గమనించుదాం. మన విద్యుచ్ళ క్షి ఉత్ప శ్రి తిలో హై(డోఎలెక్ట్రిక్‌ 78, ల 
ధర్మల్‌ చ ఫ్రేషనులవల్ది శి, 98% ధర్మల్‌ డీసెల్‌ శేం ద్రాలవర్ణ 0. 18% మద్రాసు "ను6డి 
కాసుగోలు చేస్తున్నది . 4% రాష్ట్రంలో విద్యుచ్చక్తి ఎంత శాతం? దేవికి వువయోగపడు 
శున్నది. యీ (క్రింది ఆం'కెల ద్వారా తెలునుకోవచ్చు. 


1, పరిశ్రమలకు 62.70% ల వ్యవసాయాభివృద్ధికి 18. 9 ఓ. గృహ సంబంధ 
మైన 3,1% 4. వీధి దీపాలకు" [1.48% 5, తదివరములకు 8.94% 


56-61 నాటీకి మన్న రాష్ట్రంలో విద్యుచ్చక్తి సామర్థ్యక్షీ “4 మెగ్గావాట్టున్నా్షమే. 
(తద్వారా (క్రమేణా శ? కి “పెరిగింది ప్రీతికి నాటికీ 99 మెగావాట్టు 1959లో 19కి మెగావాట్లు 
4261 వాటికి 817 వరకు - పెరిగింది క్లాని మన అవసరాలకు యిది ఏమాత్రం _ సరిపోలేరు. 
వ్యవసాయదార్డ పంపు వెట్టకోనం. 80 నుండి "డ్రి మెగావాప్టే డిమాండు పిరిగింది. అల్లానే 
పరిశ్రమల గిరాకీ 18కి మెగావాట్టక్ను హెచ్చింది. దీనితో ' విద్యుచ్చక్తి కొరత ఏక్కు-.వెరది. 
నౌ దరాబాద్‌, విశాఖపట్నం, కో త్రగూడెం వరిశ్రదు. ప్రాంతాలకు సలఫరా చేయలేక పోవ 
టంతో, వర్మిశ్రామికాభివృద్ధి రాష్ట్రంలో కుంటువడుతూవచ్చింది. విద్యుకృ క్తి తగ్గింపును అమలు 
జరువన్వలని: వచ్విఆది, (న్రభుత్వల్త రాజారాం గచట్టంద్వొక్కొం. 314 ఆర్టికల్‌ను - . ఉల్జంఘించిందనే 
కారణంతో, న్యాయస్థానాలలో రిట్‌ ఫిటీషనుల్ను వే; వ్లేయట్సు గూడా గింది. 


Sr rn mp అరాఖా 


భళా 


rE నను 


క్ట rp 





కాశం బారేబి. 





చేని 


అ చో గాటన 


నలుక బంగ 
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రాష్ట్ర్రం పారి శ్రామికా భినృద్దిలో వెనుకణడిపోవటానికి ఈ విద్యుచ్చక్తి కొరత ఒక 
ముఖ్య కౌరణం. 19గ్రిగలో మన రాష్ట్ర పాక్మిశ్రామిక వినియోగం 8౯,97 మిలియన్‌ కిలో 
వాట్టు మా శమే. మదాను రాష్ట్రంలో 769.90మి. కీలోవాట్టు మెసూరు తాష్టింలో ౫౦09 
మి, క, వాట్టు గివ్‌ వున. ఆఫీలధారత సగటు శలనరి వా తకం +” wr క్‌ల లోవాట్టయితే 
మన ఆం;ధ|వడే్‌ తలసరి వాడకం క్తి*,9 కిలోవాట్టు మాత్ర మే. ఆనగా చేశయావవేజిలో 
సగం మామే మనది, ఈ విధంగా పొరుగు రాషొలతోను చేశ తలసరి వాడకంకోను 
పోల్చిచూస్తే, మన రాష్ట్రం చాలా వెనుకబతియున్నదనేని స్పష్టం. 


1966 నాటికి ఆంధవదేశ్‌ 918 మెగావాట్ర నుండి 64 మెగావాట్తకు మ్మాత్రమే 
పెరుగుదల వుండవచు నని అంచవా వేస్తున్నారు, 


రాష్ట్రంతో జీవ ప్లాను చివరకు 1977 నాటికి 1100 మెగోవాట్లు కావలనీవుంటుం 
చవి “పవర్‌ సర్వేకమిటీ” ఆంచవా వేనింది. రామచం(ద్రప్పురం ధాఠకీ విద్యుత్‌ ఎలెక్ట్రికల్‌ కర్మా 
గారము, కుక్కటపల్లి నింథటిక్‌డ్రగ్గు ఫ్యాక్టరీ, ప్రాగాటూల్పు విసృత పరుచుట మున్నగు వరి 
(శమల స్థాపన దృ 1800 కిలోవాట్టకుమించే విద్యుచ్చక్తి కావలనివుంటుందని “విద్యు 
చ్చ క్తిటోరు” అంచనా గట్టింది, 
వాట చి ల 


ఆప్పటీకల్లా కొత్తగూడెం శివ దశ 10 మె వా; శ్రీశైలం 11౧ మె.వా; దిగువ 
సీలేరు 8 '౧ మె వ్యా కొత్తగూడెం “బి” కేంద్రం 480 మె.వా. మొత్తం 10 మెగోనాట్ట 
వుత్చ త్రిక తగిన సీమలు రాష్ట్ర వభుత్వం తయారుచేసింది. ఇవన్నీ సక్రమంగా పూర్థి 
చేసుకొనగల్గికే 4వ (ప్రణాశికాంతావికి 199% మెగావాట్లు ఉత్పత్తికి ఆవకాశం ప్పంటుంది- 
18వేల (గ్రామాలకు విద్యుక్‌ నరఫరా, [ట్రామ్బమిషన్‌ లె నులు మున్నగువాటినన్ని టివీ కలిపి 
శతౌస్కీ ములకు సుమారు కిక" కోట్ల రూపాయిలౌతుందని లెఖ్మ_ గట్టారు. ఇంత ధనం ఎలా 
సమకూర్చుకోగలం? విదేశీ మారక (దివ్జం, యంత్రాల కొమగోలు సమస్యలు, (ప్రధానంగా 
ఎదుర్కొంటున్న వి. 


® వ (ప్రణాళికలో 19“ కోట రూపాయలతో విద్యుత్‌ పథకాలను రాష్ట్ర (వభుత్వం 
రూపొందించింది. ఢిల్టీలో దీవిని 90 కోట్ట రూపాయలకు తగ్గిం చివేళారు, 
రు, క్రీ క్‌ కోట్ల రాష్ట్ర చ్రణాళికలో 6105 కోట రూపాయలు విద్యూచత్చ క్తి వద్దు (క్రింద 
"కేటాయించడం జరిగింది. 94 కోట్ల రూపాయలున్న తెలంగాణా రిజర్వు నిధుల మండి 1 
కోట్ల రూపాయలు తెలంగాణా (ప్రాంత (గ్రామీణ విద్యుచ్ళుక్రికె కేటాయింవలడీవది. 


కాని మన విద్యుక్‌ న్మ్‌్ములు నకాలానికి పూ ర్తిగాకపోవటావికి అవసర మైన యంత 
సామాగ్రిని దిగుమతి చేసుకొనుటకు గాను తగినంత విదేశి మారక [ద్రవ్యం లభించక పోవటమే 
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కొరణం. దీని వలన ద్వీతీయ పంచవర్ష [వ్రణాళికలోనే పూర్తి కావలనీన తుంగభదౌ వీద్యుక్‌ 
సీములో ఒకటి రెండు దశలుగ్నూ, నెలూరు ధర్మల్‌ స్కీము, ఎగువ సీలేరు హెడల్‌ 
స్కీములను 8 న (ప్రణాళికకు వాయిదా బేనుకొనవలనివచి రది. 


ఆంతరాష్ట్రీయ నదీ జల వివాదం వలన నాగార్జునసాగర్‌ విద్యుత్‌ స్కీము శ్రీశైలం 


(ప్రాజెక్టులను చాల కాలం ఆపివుంపవలనివచ్నీంది. ఒరిస్సా గవర్ని మెంటు ఆభ్యంతర కార్‌ 
ఇంగా ఎగువ సీలేరు పని నిలిచిపోవటం జరిగింది. 


(ప్రన్తుతం వీటిని గూర్చి ఆయా (వభుత్వములతో ' ఓప్పందాలు కుదిరీనందున, కేంద 
గవర్నమెంటు తగు ఆర్థిక సౌకర్యం ఒనగూరి నే పరిస్థితులు కొంత మెరుగువడవచ్చు లేకుంటే 
పార్మిశ్రా మిక రీత్యా రాష్ష9ంళో కి ష నీతి ఏర్పడుతుంది. 

C=) ణు ఆ 


ఒకే కేంద్రీకృత మైన విద్యుదుత్చాదనా పథకం, ఏర్పరచుటకు కేంద్ర జల విద్యుత్‌ 
శాఖ దేశ వ్యాన్తంగా గ విద్యుత్‌ మండలాల నేర్పరస్తూ ఒక పథకం తయారు చేసిందా 


ధర్మల్‌ విద్యుచుక్సాదనను, జల విద్యుత్‌ ఉత్పాదనను రెంటినీ సమన్వయం చేయుటకు కని 
జరుగుతున్నది. 


“హైడ్రో ధర్మల్‌ స్లేషనుల విద్యుదుత్సాదనను సమన్వయం చేయుటకుగాను రామగుం 
డం, హుస్నేన్‌ సాగరను, నిజాంసాగర్‌ జల విద్యుత్‌ కేంద్రముతో కలపి సబ్‌ ట్రాన్సు 
మిషను లై నుల ద్యారా తెలంగాణాలో విద్యుత్‌ సరఫరా చేనేందుకు ఒక పధకాన్ని రాష్ట్ర 


(వ్రభుత్వం రూపొందించింది. ఇలానే రాష్ట్రంలో తయారు చేనిన "సమన్వయ[గిడ్‌” కేం ద్రీకృత 
విడ్యుదుక్సాదనా పధకంలో ఒక భాగంగా వుంటుంది. 


12. రాష్ట్ర సిటి పారుదల ప్రణాళికలు 


ఇంత వరకు శీ నంచనర్ష (ప్రణాళికలు పూర్తిఅయి, శన (నణాఃకలో అమగిడ 
బోతున్నాము. వీటిని స్సగహంగా నమీకీంచుటవసరం, 


డమ్మశి ముదాను రొప్త0ంలో 


మొదట ఉమ్మడి మ్రాను రాష్ట్రంలో కలిని వున్నవ్యుడు (ప్రభుత్వం ఈ [కింది ఇరి 
గేషన్‌్‌ పానులు వేనింది, 


పాతకం Pr” కా 


స్కీము పేరు మొళ0ఖర్భు ge 
నతన కకత లను జస నసు లోన న పసన వనవాస నా పన పననవనబాసప మనా తాతా 
ల. రూ, 
1. కృష్ణా పెన్నార్‌ 1వదళ' 6) కోట రూం 8270 
కీ గండికొటి శ కోట రూం 189 
ల, తుంగభద్ర ఎగువ కాల్వ 11 కోట్ల కిక్‌ లక్షలు 650 
4. రామపాదసాగర్‌ [ వదళ కళ కోట రూ. 1 కోటి 


FP Er Pr rT PF rR PF PP er! 


ఇందులో ఒక్క కృష్ణా పెన్నార్‌ ప్రాజెప్తకే 32 కోబ్బి 7 లక్షల రూపాయలు విని 
యోగింశచదలచింది ఇది గాక కృష్ణా, 'వెన్నార్‌ విద్యుళ్ళ క్తి న్మీముకు మరో 16 కోట్ట రూపా 
యలు కేటాయించారు. రామపాదసాగర్‌కు మాశం కి ఏండ్తలోను ఒక కోటీ రూపాయలే 
నన్నారు రాయలనీమ క్షేమంలో తుంగభద్ర హ్రీలెవెల్‌ చానల్‌, గండి ప్రాజెక్టు ముఖ్య 
మెనవే. కాని రాయలసీమ పేరుతో కృష్ణా, వెన్నార్‌ల ద్వారా కృష్ణా జలాలను దక్షిణాదికి శర 
లించే కుయు క్రి వధకం ఇందులో ఇమిడివుంది. ఆంధ్ర (ప్రజల తీప్రతర ఆందోళన తర్వాతే 
సాంకేతిక కమిషన్‌ సెరికీలించి కృష్ణా వదిపై నందికొండను నిఫార్చు చేసింది, 


"1 అక్టోబర్‌ 1 వ కేరీ (వక్యేకాంథభ్ర రాష్ట్రం అవతరించింది, మాతనార్మధ (వభ 
శ్వర ఆంధ్రదేశ నీట్‌ వనరుల (ప్రాజెక్టుల మ సమీక్షించుకొని వంచవర్గ వ్రణాశికను వద్దవర 
. చింది ఈ క్రింది స్కీములను శేంద్రానుమకికై వంసింది 
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ఆం్యభ (బభుత్తూ వను 


param = re అమే ఆచ ఎలా Rete RISER we = జ్యా ఇ 











Ie 
పపాత న. కా 
1. కృపా ప్రాశెక్టులు; 

నందికొండ 14100 “21,000 

నీ డ్లేశ్వరం 

పృలిచింత 
లి గండికోట 758 1 50.000 
లి. తుంగభ[దా ఎగువకాలువ 1278 2.00,000 
కీ. కె. ని. కాల్వ మరమ్మతు [00 1,00,006 
" కృష్ణా రోడ్డు డ్డి రెగ్యులేటరు &§71 [కృషా డెల్తా 
6 గోదావరి కట్టల అభివృద్ధీ $00 గోదావరి వరద రక్షణ ' 
7. వంశధారా (ప్రాజెక్టు 800 8, 00,00 
ర. గోదావరిపై ఒక (ప్రాజెక్టు (నిర్థారణ కాలేదు, ఆంకెల వివఠాలివ్వలేదు 





TT 





ఇందులో "క, సీ. కోలువ గోదాపరి పరద కొట్టఆ మరమ్మతులను క్లొమ ప్రాంతముల 
సీముల కంద పరిగణించి కేం్మడ్రం న్‌ కోట్ల రూపా రులు ఇచ్చుటకంగీకరించిండి. వంశధార, 
గోదావరినదుల వ ప్రాకెప్టలను గురించి అంకెల వినరాలు ఎన్టిమేటు లేనందున పొనులు నంసమని 
కోరింది కృషా ఆనకట్ట (ప్రమాదం తర్వాత బారేజీ ఆవళ్యకత హెచ్చి ఆదిమన పోనింగులో 
(ప్రథమ స్థానమ్మాకమించింది. గోదావరి నదిపై అవ్పటికీ ఇప్పటికీ ఏ (ప్రాజెక్టు నిర్ధారణకాలేదు. 
వంశధారా (ప్రాజెక్టు 4 వ (పణాశిక లో క్రొ త్త (ప్రాజెక్టు కాబోతున్నది, 


(భమ ప్రణాళిక 


మన (ప్రధమ పంచవర్ష (ప్రణాళికలో ఆంధ్ర (ప్రాంతాన 8 మేజర్‌ ప్రాజేష్టలు, 17 
మధ్య తరహా ప్రాజెళ్టలున్నూ, తెలంనాణా ప్రాంతంలో 2 మేజర్‌, క మధ్యశరహా (ప్రాజే 
క్టులున్నూ,[వణాళిక చివరి భాగంలో ఆంధ్ర. హై దరాబాద్‌ [ప్రభుత్వాలు నిర్ణయించినవి 


శీ ఏండ్లలో CR: కోట్ల రోపోయల ఖర్చుతో కృష్టా'కోడ్డు (జడ రేగ్యులేటరు నిర్మాణం 
పూర్త ఆయింటి, ఇది మన మొదటీ (వణళికలో "పూ ర్తి అయిన ముఖ్య శట్టడం, ఆంధ హైద 
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రాబాద్‌ రాషారిల ఉమ్మడి ప్రా క్ట్‌గా నాగాష్టనసాగర్‌ 1956 లో ప్రారంభించదికిన ఇహూ 
శార్టనాధక మైన భారీ (పాతెక్టు, 


దీనితో పొటు ఆంధ (పోంతాన కే మధ్యతరహో (ప్రాజెక్టులు; ఎగువ 'పెన్నాబ్‌, రాళ్ళ 
పాడు, జై రవానితిప్ప (ప్రాజె రొంపేకు మురుగ వివారణాపధకొము మొదలగునవి (పారంభిం 
బడినవి. ఆంధ్రలో (ప్రధానంగా పేర్కొనదగినవి కృష్ణా బా రేజీ కడవ_-కిడ్నూలు కారిన 
మరమ్మతులు. వీటికి మొత్తం 14 కోట్ల 57 లక్షల రూపాయలు ఖర్భు చేశారు, నాగార్జ్వు 
సాగర్‌ నిర్మాణానికి 19 కోట్ల 95 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేశారు, 


ఇలానే తెలంగాణ (ప్రాంతంలో లి పెద్ద (ప్రాజెక్టులు, 1+ చిన్న, పెద్ద తరహా (పాక 
కలు ఆరంభించారు. ఇందులో గోదావరి ఉత్తర కౌల్వలలోని మొదిటి దశ ఆయిన కడం 
(వాజెక్స రాజులబండ మళ్ళి.ప్ప పథక ములు ముఖ్యమైనవి కోయిల్‌సాగర్‌, ఓీమనవల్లి, మూసీ, 
సరళాసాగర్‌ మున్నగునవి పేర్కొనధగివవి. వీటికి 6 కోట్ల 18 లక్షల రూపాయలు వెచ్చించ 
డం జరిగింది 


మొత్తం మీద 29 మధ్య శరహా ప్రాజెక్టులు 1800 తదితర మైనర్‌ ఇరిగేషన్‌ 
వవులు మొదలు పెట్టవారు. మేజర్‌ మీడియం (పాకెక్టుం ద్వారా 1.96 లక్షల ఎకరాలున్నూ 
మెనర్‌ ఇరిగేషన్‌ (క్రింద 1.89 లక్షల ఎకరాలు (ప్రధమ |వణాఃకాంతానికి సాగులోకి కేబడీ 
నవీ. మొదటి పానులో ఆంధ్ర (ప్రాంతంలో 17.44 కోట్ల రూపాయణానమ్నూ. తెలంగాణాలో 
6.18 కోట్లున్నూ మొత్తం 28 కోట్ల 5 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేయబడింది, 


ద్ద తీయ (శా?త 


రాష్ట్ర 2 వ పనులో ఆంధ (ప్రాంతాన తుంగభద్రా ఎగువ కౌల్వ వథకం ((వధమ 
చళ ఆరంలించణడీనది. తెలంగాణాలో పోచంపాడు (ప్రాజెక్టు _పారంలిద్దామనుకొన్నారు, 
(శ్రీకాకుళంలో వంశధార గూడా నమోదు చేశారు, కాని అంత(రొస్ట్రీయ నదీ జిలొల వంపిణీ 
తగాదాల నల పోచంపాడు, వంశధాఠలణు వాయిదా వేనుకొవవలవివచ్చిండి. 


ఆంధ్రలో 1౧ కొత్త మీడియం స్కీములు (ప్రతిపాదించారు, ఇందులో 4 ఆరంభించ 
డం జరిగింది. తెలంగాణాలో 11 స్మీములు (ప్రతిపాదించి, రెండు ఆరంభించాడు. 


ఇవి గాక చిన్నవీట్‌ పారుదల (ప్రొకెక్టల కార్యక్రమంలో ఆంధ్ర ప్రాంతంలో 99 చిన్న 
స్మీ.ములు, 849 చెరువు అభివృద్ధి పథకౌలుమ్నా, తెలంగాణా పాంశంలో 184" చెరువు 
మరమ్మతులు నబ్లిక్‌ వర్కా శాఖ చేవట్టింది, పీటి ఖర్చు అం్మధ్రలో 242.90 లక్షల రూపా 
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యలు 1కతెలంగాణాలో క" 1.02 లక్షల రూపాయలు మొత్తం 492 92 లతల రూపాయ 
లొతుంది. వీటీ మూలంగా ఆంధ్రలో 1.45 లక్షలు, తెంంగాడాలో 1.40 లతలు మొతం 
2.85 లక్షల ఎకరాలకు నీరందుళుంది- 


ఈ ద్వితీయ (వణాళికలో 57 1 కోట రూపాయల ఇరిగేషన్‌కు కేటాయింపు చేశారు. 
ఈ ప్రణాళికలో 8” కోట రూపాయలు ఒక్క నాగార్జనసాగరుకే ఖర్చుచేయడం జరిగింది. 
మైనర్‌ ఇరిగేషన్‌ నిమిత్తం సుమారు 5 కోబ్ల రూపాయలు వెచ్చించారు. మొత్తం 61 కోట్ల 
రూపాయలు సైగా రాష్ట్రంలో ద్వితీయ (ప్రణాళికలో ఖర్చు అయింది. 


ఈ కృషి ఫలితంగా 6,87 లక్షల ఎకరాల సాగుచేయగల నీటి వనరుల ఏర్పాటు 


బేయజడినది. కాని ఇందులో శ.88 లక్షల ఎకరాలు మాత్రమే ద్వితీయ [ప్రణాళకాంతానికి 
సాగులోకి తేబడినట్టు లెక్కలు తెల్చుతున్నవి. 


ఆశించిన లక్ష్యం సాధించిన విజయం [ లక్షల ఎకరాలు] 
1. మైనర్‌ ఇరిగేషన్‌ 2.8 9.9 
డీ, మేజర్‌ మీడియం ఇరిగేషన్‌ 6.78 4.24 


దీవిని బట్టి మైనర్‌ ఇరిగేషన్‌లో ఆశించిన ఫలితాలు చేకూరినవి గాని మధ్యతరవో 
పాకెప్టల కింద నిర్లీత లక్ష్యాన్ని అందుకోలేక పోవటం జగిగింది. 


పంశ ధార విషయంపై ఒరిస్పాతో ఒప్పందం కుదిరింది గాని (పాజెక్టు స్థల నిర్భయం 
తేలలేదు, పోచంపాడును |వ్రస్తుతానికి మధ్యశరహా (ప్రాజేక్టుగా రూపొందించినా, మహారాష్ట్ర 
గవర్న మెంటు (ప్రతికూల కారణంగా కేంద్రం వీటిని ఆపివుంచటం జరిగింది, 


తృతీయ (ప్రణాళికా కాలంలో ఆ నెంల్టీ లో వీటిని గూర్చి అప్పటి రాష్ట్ర ఇరిగేషన్‌ 
మంతి ఇలా ఆన్నారు" అద్వితీయ (వణాళికలోనే చేపట్టదలచుకొన్న కొన్ని ముఖ్య పథకాలు 
మానమకోవలనీ లేదా వాయిదా చేయవలనివచ్చింది, కొన్నింటికి కేంద్ర (వణాశికా సంఘం 


హార్‌ సాంశేతికామోదం లభించక, లేకి వారి తుది అంచనాలు, నివేదికలు పూర్తిగాక [ప్రారం 
ఖించడావికీ వీలులేక పోయింది." 


[అల్లూరి సత్యనారాయణ రొజు ఇరీగేషన్‌ మంత్రి (పసంగ6ఆ నుండి] 


రాష్ట్రంలో వరద నివారణ వధకాలను కూడా నదీ లోయ ప్రాకెక్టులలోనే కలివివేస్తుంజే 
వారు. 1264 సంవత్సరంలో విస్తారంగా వచ్చిన వరద వీభత్సంతో వరద నివారణ స్కీముల 
- ప్రాధావ్యత ;హెచ్చిందనవచ్చు. అచ్చటి ఇరిగేషన్‌, మంత్రి చైర్‌మన్‌గా “రాష్ట్ర వరద నివా 
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కణ బోరు” ఓకటి ఏర్పడింది. ఆనుభవజు బెన ఇంజసీర వర్యవేక్షణ [కింద గోదావరి, కమా 

a శోక లాలా అ 
సెన్నాకార దా, నాగావళి వంశధార, కొల్లేరు మున్నగు ముఖ్యమైన వాటీక్సి (వక్యేక ంగా ఒక్కా 
క్కదానిక్‌ “మాస్టరు ష్షానులు' సిద్దం చేయబడినవి, 67” కోట్ల రూపాయలతో ఒక బృహత్తర 
కార్యక్రమం వరద నివారణకై తయారుచేయబడినది. 


తృతీయ (శాలలో 


మొదటి రెండు [పణాళికలలోని స్పిల్‌ ఓవర్‌ స్కీములు గాక, ఆంధ్రలో కొత్తగా 
2క మీడియం ప్రాజెళ్లలున్నూ, తెలంగాణాలో 26 మీడియం ప్రాజెప్టలున్నూ (వ్రతిపాదెంచ 
బడినవి. 1 వరద నివారణ పధకౌలు గూడా నమోదుచేయణడీనవి. ఈ |వ్రణాళీకలో ఒక 
వభసూచక మేమం'ే, భారత (ప్రధాని జవహర్‌లాల్‌ నెహూ9 చేత, పోచంపాడు, శ్రీశైలం 
(ప్రాజెక్ష లకు శంకుస్టావనోత్సవం జరగటం, ఒరిస్సా (ప్రిభుత్వంతో ఏదో రకమైన ఒవ్పండం 
కుదిరి నంశధార-_సీలేరు ప్రాజెక్టులు [ప్రారంభించడం జరిగింది, 


మైనర్‌ ఇరిగేషన్‌ కై ఉద్దేశించిన వాటిలో చెరువుల మరశ్మతులు, చీన్న ఆవకట్టలు, 
కొలున త్రవ్వకం చిన్న మురుగు నివారణ కాల్వ కట్టలు బలసరచటం మున్నగునవి చేరి 
వున్నవి. చిన్న నీటి పారుదలకు కొంత అధికి ప్రాధాన్యత లభించింది, ఇందు నిమిత్తం 
125౧ లక్షల రూపాయలు కేటాయించవిడివవి, [ఆంధ్రలో 80) లక్షలు, తెలంగాణాలో 
45” లక్షలు . నీటి మూలంగా గ 69 లకల ఎకరాలు తృతీయ (వణాళికౌంకానవికి సాగులోకి 
రాగలవని ఆశిస్తున్నారు. మేజరు మీడియం (ఫ్రాజ్ళెల (క్రింద 1.28 లక్షల ఎకరాలు సోగు 
చేయజడతవని లక్ష్యం పెట్టుకొన్నారు 


ఈ శివ (వణాళికలో మొళ్ళం 82.88 కోట్ల రూపాయలు కేటాయింపు జరిగింది. 
పోచంపాడు, తుంగభద _.ఎగువ కౌల్వ పథకములు తన్న గళ 2 (ప్రణాళికలలోని మిగకా 
స్కీములు సాధ్యమైనంశవరకు ఈ లీ వ [వ్రణాళికాంతానికి ముగింపు దశకు రావచ్చునని (ప్రభు 
శ్వం ఆభిప్రాయనడుతున్నది. నిర్ణయించుకొన్న లక్యెలు పూర్తి అయితే కన హాహ పారం 
ఛమయ్యే నాటీకి 18 లక్షల 97 చేల ఎకరాలు సొగులోకిరాగలవుే, 

8 వ (ప్రణాళికలో ఆంధ్ర (ప్రాంకాన 4 భారీ ప్రాజెళ్ళలు, 27 మధ్యేతరహా న్మీములు, 
తెలంగాణా (ప్రాంతాన కీ శారీ ప్రాతః లు 18 మధ్యరకరి స్కీములు నిర్ణయించారు. ఇందుకు 
గాను కిర8ి9 లక్షల రూపాయలు కేటాయించడం జరిగింది ఆనగా ఆంధ్రపదేశ్‌ లో మొ త్తం 
7 కొత్త పెద్ద (పాజెక్నలు 4! మళ్యరకం పథకాలు అమలు జరువవిడుశ వి, 


ఈ తృతీయ [వజాశికలో వైవల్‌ ఇరిగేషన్‌కు గాను "2 అక్షల రూపాయలు శేబా 
బుంచారు. వీటిలో చిన్న నీటి పారదల స్కీములు, చిన్న డై 9వేజి స్కీములు చేరివృవ్నవి. 
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పాకేజీ స్మీముకు కేటాయించిన '*.79 లక్షల రూపాయలు గాక నీటి వనరుల నిమి త్తం 
166.41 లక్షల రూపాయలు సమకొర్చబడినవి. 


వరద నివారణకై 8 న (ప్రణాళికలో తూర్పు గోదావరి జిల్లా ఏలేరు నది మీదను, ఆది 
లాబాద్‌ జిల్లా పెద్దవాగు మీదను నీటి పారదలకు వరద నివారణకు రెంటికీ పనికివచ్చే జలా 
శ్రయములు కట్టుటకు నిశ్చయించబడినది, ఆంధ్ర (ప్రాంతంలో 19 వరద రక్షణ పథకాలకు 
గాను కిక ' లక్షల రూపాయలున్నూ. తెలంగాణాలో పెద్దవాగు ప్రాజె కు '0 లక్షల రూపా 
యలున్నూ కేటాయించబిడినవి, ఈ స్కీములు కేంద్ర జలవిద్యుత్‌ కమిషన్‌ వారి సాంశేతి 
కానుమతి కోనం పంపుట జరిగింది ఆంగీకారం పొందినవాటిని కొన్నిటిని అమలు జరుపు 
తున్నారు. 


భ్రానింగు తలితొలు 


మన రాష్ట్రంలో మొదట్‌ (ప్రణాళిక ఆరంభం నాటికి క”, 2 లక్షల ఎకరాలకు మాతం 
వేద్యపు నీటి సౌకర్యం వుండేదనీ 9 వ (ప్రణాళిక చివరకు $.1 అక్షల ఎకరాలకు సేరి 
గిందనీ, తృతీయ పంచవర్ష (ప్రణాళిక ఆంత్యానికి "1,6 లక్షల ఎకరాలకు పెరుగుతుందని 
పబీ క్‌ వర్క్స్‌ ఇరిగేషన్‌ శాఖ అంచనా వేస్తున్నవి, 


డాక్టర్‌ 3. యల్‌ రావు గారి వ్యాసమును బట్టి ఆంధ్రపదేశ్‌లో 8 ప్లానులలోను 
అనులు జరిగిన మధ్య తరవో స్కీములు గ్‌ అస్త్రీ ఇవి దాదాపు '1 లక్షల ఎకరములుసాగు 


(క్రిందకు కేగల శకివంత మైనవనీ, రాష్ట్ర తృతీయ _వణుళికాంతానికి సుమారు 19 లక్షల ఎక 
రాలకు నీరండించగల్లుతవనీ అంచనా వేసినట్లు తెలుస్తున్నది 


వీటికి గాను మొదటి పూనులో *6 కోట్ల రూసాయలు, రెండవ ష్లానులో F8 కోట్ల 
రూపాయలు కీ వ సా ఒనులో 78 కోట Tagen ఖర్చు చేయుటకు నిర్ణయించబడినది 


చతుర్ధ (వ్రణళకలో వతి పాదిం చణ డిన మధ్య రకం ఇరిగేషన్‌ ప్రాజెళ్ళల 
వివరాలు 


28 మధ్యరకం ఇరిగోవన్‌ (పొదౌవ్టలు 


చతుర్ధ (వేణాళశకా కాలంలో కరీ మధ్యరకం ఇరిగేషన్‌ [పాజెశలను ఆవులు జరన 
డానికీ రాష్ట్రా ప్రభుత్వం యోచస్తున్నది. ఈ 28 ప్రాజె లూ గాక లోగడ కొంత వరకూ 
అమలు జరిగిన 1క వరద విరోధక పథకాలను కూడా వ్రభుత్వం ఆమలు జరుపుతుంది. 
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ఈ మధ్యరకం ప్రాజెక్టులన్నీ పూర్తిగా వరిశీలించి రూపొందించఇడినవి, ఈ పధకాలు 
కేంద్ర జల విద్యుత్‌ కమిషన్‌కు ప్లానింగ్‌ కమిషన్‌కూ చతుర్ణ( ప్రణాళిక మొదటి 
రంలో అమలు జరపడానికి పంపించబడినాలు, 


వంవత 


మధ్య రకం (ప్రాజెక్టుల ప్రాతివదికను మార్చినట్లుగా కూడా ఆయన తెలియ. జేశారు. 
రెండు కోట్ల రూపాయిలకు తక్కువగానూ, పదిహేను లక్షల రూపాయిలకు ఎక్కు_వగానూ 


ఖర్చు అయ్యే (ప్రాజెక్టులను మధ్యరకం |ప్రాజెక్టులుగా ని నిర్ణయించారు. ఈ (పాజేకులు మామూ 
ళు 
లుగా రెండు మూడు సంవత్సరాలలో వూ రి కావాలి, 


నీటి వసతి పెరిగిన ప్రాంతాల్లో 3 రైతాంగ జీవితంలో నానాటికి అలివృద్ధికను 
పిస్తుంది కరువుకొటకాలకు నిలయ మె న రాయలసీమ, శ్రీకాకుళం. విశాఖ, 
తెలంగాణా మధ్యా౦ (ధ పా ౦-త [em గూడా కొంత్‌ పల్లపు" సౌక 
రం ఏర్పడుతుంది. వరదలను నిరోధించి, డెల్హా దిగువనున్న పల్లపు పౌలాలకు పంట రక్షణ 
కల్గించుటకు వీలుంటుంది. అందుచేతనే ఈ నీటి వనయలను సద్వినియోగం చేనుకొనుటవై 
వ్యవసాయాభివృద్ధి ఆధార వడి వుంటుంది. ఇరదులకొవసం మైన 3 రై తులకు బుణ సౌకర్యాలు 
ఆధునిక వ్యవసాయ పనిముట్లు మేలిరకములైన వి త్తనాలు రసాయనిక ఎరువులు సవ్లయి 
చేయుట మున్నగు పథకా'లు ' నిద్దం చేయపిడినవీ- భూములు " ఆభివృద్ది నిమి త్తం ఇలాంటి 
ముందు జాగత్తలు Advaiice Plaring, వల్ల ప్రాజెక్టుల వీర్మాణం ముగింప 
దశకు వస్తుండగానే 'నీరును'వృధా గాసిన్వకుండా " వ్యవపాయదాద్లు ' 'వినియోగించుకొ నుటకు 
గా! 


డాన్టదు రావ్రగారి నూచనలు 
మన ఆంధ నదీ లోయ ప్రాజెష్టల విషయమై (పత్యేక రాష్ట్రం" ఏర్పడే వరకు వరిశిల 
నలు జరిగిన వాటిని సమీక్షించి డాక్టర్‌. క. యల్‌. రావుగారొక పథకాన్ని నూచించియున్నారు. 
రావుగారు అప్పట్లో , ఆంధ. దేశ ఇరిగేషన్‌ (ప్రాకెప్టలను 4 రకాలుగా వభజీంచారి ఇవి 
ఆంధ [పాంతమ.నకు సంబంధించినవి, 


-[1] మొదటి రకం, 10 కోట్ల రూపాయిల పెన ఖర్చు అయ్యేది. రామపాడసాగరం 
పులిచింతల రిజర్వాయరు, నాగార్జునసాగర్‌, సిద్దేశ్వరం (పాకెష్టలున్న వి. 


[2] రెంగవ రకం, ఫ్‌ కోట్ల నుంచి 10 కోట్ల రూపాయిల లోవ ఖర్భు ఆయ్యేవి 
శ్రీకాకుళం జిల్లాలో వంశధార, శబరి; నెల్లూరు జిల్లాలో సోమశిల (ప్రాజెక్టు మొదలై నవి. 


146 


[8] మూడవ రకం. వరద నివారణా పధకాలు వగైరా. 1 నుంచి కోట్ల రూపా 
యిల లోపు ఐర్చు ఆయ్యేవి, ఏలేరు రిజర్వాయరు యరకాల్వ రిజర్వాయర్‌ గుండ్లకమ్మ 


రిజర్వాయర్‌ , కృష్టా మీద రెగ్యులేటరు కె నీ, కెనాలు పునర్నిర్మాణం చేయుట, గండికోట 
మున్నగునవి, 


[4] 4 వ రకం. ఒక కోటి రూపాయిల లోపు ఖర్చు అయ్యే స్కీములు, ఇందులో 
వెనుకబడిన (పాంతాలె న (శ్రీకాకుళం. విశాఖ జిలాల చిన్న ఇరిగేషన్‌ స్కీములు, రాయల 
సీమ మధ్యరకం, చిన్న ప్రాజెక్టులు ముఖ్యమైనవి. 


20 ఏండ్ల లోపు ఈ విధంగా నుమారు 900 కోట్ల రూపాయిలతో 4 ప్రాజెక్టులను 
కడితే 89 లతల ఎకరాలు అదనంగా పల్డిపు సాగులోకి వచ్చుననీ, £ లక్షల కిలోవాట్ట జ 
విద్యుచ్చ క్రిని గూడా ఉత్పత్తి చేయుటకనకాశం వుంటుందనీ . శ్రీ రావుగారు. 95కి నంవత 


రంలో, నూతనాం(ధ్ర రాష్ట్ర) మేర్చడు సందర్భంలోనే ఓక (ప్రణాళికను రూపొందించి 
యున్నారు, 


రావ మానగు పావు 
ర్త ఢా ౧m 


దరిమిలా రాష్ట్రం మొత్తానికి ఇరిగేషన్‌ మాస్టరు ష్టానును పబ్లిక్‌ వర్‌ శాఖ 
తయారు చేయడం జరిగింది. 140 లక్షల ఎకరాలు సాగుచేయుటకు, 80 లక్షల టన్నుల 
ఆహార ధాన్యముల నుత్ప త్తి చేయ టకు ఉద్దేశించిన బృహత్తర పథకం ఇది. 


ఇందులో 186 లక్షల ఎకరాలు ఒక్క భార్‌ ప్రాజెక్టుల మూలంగానే సాధ్యమౌతుంది, 
మధ్యతరహా న్కీముల వల్త కి లక్షల ఎకరాలు, మైనర్‌ ఇరిగేషన్‌ కింద ఒక లక్ష ఎకరాలు 
చెరువు మరమ్మతులు చెరువు ఆభివృద్ధి సీమల వలన క,గ0 లక్షల ఎకరాలు సాగులోనికీ 
తేవచ్చును. పరద నివారణ పథకాలు అమలు జరుప్త్పటవలన నుమారు 18 లక్షల ఎకరాలు 
డెల్టాలో మురుగుపోవు వనరులు కల్పించుట ద్వారా శీ లక్షల ఎకరాలు (పస్తుతమున్న ఇరిగే 
షన్‌ కాల్వల వర్దతిని పునర్నిర్మాణం గావించుట'ద్వారా మరో 1& లక్షల ఎకరాలు సాగులోకి 


తెచ్చుటకు ఆవకౌళం వుంటుంది. ఈ మొత్తానికగు ఖర్చు సుమారు 6౯0 కోట్ట రూపాయిలని 
అఆంచనావేయుట జరిగింది. 


13 రాష్ట వరద నివారణ పథకాలు 


పొలాలకు నీటి వనరులు కల్పించుకోవ ౦ ఎంత ముఖ్యమో, వరద నివారణా వకకాల 
నమలు జరుపుకోవటం గూడా అంత ముఖ్యం, ఇచ్చటి సమస్య అధికాహారోత్స త్రీ చేయటం 
గాదు. వంటకు నీద్దమెన పొలాలు నాశనం గాకుండా కౌపాడుకోవటం, ఒక్కొక్కప్పుడు పెద్ధ 
పెట్టున వరదలు వచ్చినప్పుడు వంటి పొలాలు; ఇండ్లు వాకబు దెబ్బతిని పోవటమే గాక, 
(ప్రభుత్వ ఆ స్త్రి పాస్తులకు కూడా నష్టం వస్తున్నది. ఈ విధంగా దేశం మొత్తం మీద కోట్ల 
కొలది జాతీయ సంపద వృధా అవుతున్నది [వభుత్వం వరద నిరోధక చర్యలకు హెచ్చు 
(ప్రాధాన్యం యివ్వనందు వల్ల అపార నష్టం వాటిల్లుతున్న ది, 


ఆంధ పదేశ్‌ లో కృష్ణా. గోదావరీ డెలాలనుంచి నదీ కాల్వలు, సముద్రంలో చేరే 
(ప్రాంతానికి మధ్యనున్న భూభాగాల్లో ఈ వరదలు ఎక్కు వగా సంభవిస్తున్నవి. మరుగు వీరు 
వచ్చిపడటానికి నేల వాటంగా వుంటుంది. సామర్లకోట గోదావరి, కృష్ణా, ఏలూరు కాలు 
వలు, కొమ్మమూరు కాలువ మున్నగునవి డిల్లాకు సముద్ర తీరానికి మధ్య వరదలకు కారణ 
మౌతున్నవి. రైల్వే లైనును దాటి ముకుగు కౌలువణ సాఫీగా (ప్రవహీంతటం కష్షమౌ 
తున్నది, ఇవి వంకర టింకరులుగా మేటవేసిన కోప్తాతీర (ప్రాంతాలలో పారి, నమ్ము ద్రానికి 
చేరాలి, ఇచ్చటి భౌగోళిక న్టితిగతుల వల్ల కోపా జిల్లాలలోని విశాల భూభాగం వరద తాకిడిక్‌ 
గు రిటొతున్నది ఆంధ్రదేశానికి 4 మైళ్ళ విశాల సముద్ర తీరంవుంది దీనినే కోరమాం 
డల్‌ (ప్రాంతం అని గూడా పిలుస్తుంటారు సమ్ముద్ర తీరంలో కృష్ణకు దక్షిణాన, పెన్నా ఎగు 
వన ఉత్తరమున సుమారు ౧ మైళ్ళ వరకు అంత వరదలు పృఎడవు. కొకినాడకు త్రి _్లరాన 
గూడా హెచ్చు పరదలురావు డెల్హా మురుగు కొల్వలు పముద్రావికి చేశే మధ్య భాగాలు 
తరచు ఈ వరద బాధకు గురి జౌతున్నవి. తూర్పు గోదామి, పశ్చిమ గోదావరి, కృష్ణా, 
గుంటూరు జీల్లాలను ముఖ్యంగా పర్కొనవచ్చు. 


గుంటూరు జిల్లాలో 


కహా పశ్చిమ డెల్లా కింద 1. బాంకు కనాలు 2, బకింగ్‌ హోం కౌల్వి క్తి నిజాం 
వట్నం కాల్వలను $ ముఖ్య కాల్వలాన్నాయి 89 చిన్న ఇరిగేషన్‌ కాలువలు గూడా వువ్యవి. 
వీట్‌ పొడవు 17% మైబృ, (వ్రనుతం ఈ కాలువల [క్రిం గ,17,*0 ఎకరాలు వలం 
సాగొతున్నదిం ఇరిగేషన్‌ తో పాటు మరుగు వివరణ కవసరమ'ు చర్యలు కూడా తీనుకోనం 
దున, వరదలు వస్తున్నవి. ఇవి స్థానికంగానే గాక, విమకొండ, నర్పరావుపేట, గుంటూరు, 
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ఒంగోలు మున్నగు మెట్ట తాలూకాల నుండి వచే, వాగుల నీరును గూడా పంపాలసీవస్తున్నది 
తుంగ భద, నల్లమడ, శేవళ్లె, వట్టి ప్రోలు డై 9నులు నము[ద్రంలోకి పొళ్యేందుకు సరాస్య 
మార్షం లేము ఇవన్నీ బాపట్ల తాలూకాలోని రొంపేరులోకి వచి తద్వారా సము(దొనికి చేరవలనీ 
వుంటుంది, ఇవి కొమ్మమూరు కొలువను ఆనేక టన్నల్సు, తూముల ద్యారా దాటాలి, కాని 
ఈ తూములు మున్నగునవి ఇంతటి (ప్రవాహ వరదలను పారించగల శక్తివంత మైనవి. గావు" 


ఆందుచేత పై నీర తా నిలబడిపోయి, (ప్రక్క పొలాలనన్నిటిని ముంచివేయుట జరుగు 
తున్నది. 


మస్రీ స్‌ 
రొంవేడుడ్డైన్‌ 


దీనికీ డెల్హా భాగం 91 చ్‌. మెచ్చు. ఎగువ నుండి వచ్చే నీరును మొత్తం 40 చ 
మెళ్ళ వరద (ప్రవాహాన్ని కూడా వంపాలినీవంది. 1948 నుండి 1956 వరకు రొంపేరును 
వెడల్పు లోతు చేనే పథకాన్ని (ప్రభుత్వం రూపొందించింది. 1 కోటి థ్‌ లక్షల 72 వేల 
డొపాయిలు వెచ్చింది. సము[దంలోకి రొంపేరు నీరును ధారాళంగా పంపుటకు పూను 
కొన్నారు, కానీ తదనంతరం మరమ్మకులేమీ చేయలేదు, కౌల్వల భాగం మేటవేసిపోయింది. 
వరదల (ప్రమాదం హెచ్చింది. రొంపేరును, వాడ గేవు.కారెంచేడు రోడ్డుకు సమానాంత 
రంగా సముదంలోనికి పొయ్యేవీలు కల్పించాలి. ఇలానే వేటపాలెం నుండి సముద్రంలోనికి 


మురుగుపొథయ్యే వీలుచూడాలి, దీవివల్ల ఆ ప్రాంతాలకు వరద ఉధృతంతగ్గి అధికాహారోత్స త్తి కిక్‌ 
అవకాశం గల్లుతుంది, 


తుం గళ్‌ (దా డౌన్‌ 


దీని మొత్తం పరీవాహక (ప్రదేశం "45 చ. మైళ్ళు, సుమారు "4 మైళ్ళ పొడవుం 
టుంది, దీని మధ్య అనేక చిన్న మురుగు కాల్వలు వచ్చి కలు స్తవి. సముద్రంలోకి చేరేలోగా 
ఇరుకైన, మార్గావ వంకర్షలుగా (ప్రవహించడ్తం చేత శీ,ఓ అడుగుల పర్యంతం నీరు వారాల 
శరదిడి నిల్వవుంటుంది. ఇదివరలో క్రీ లక్షల రూపాయిలు అర్చు చేని కొన్ని మరమ్మతులు 
గావించారు, ల్లీ! వ మైలు నుండీ నముద్రం దాకా భాగా వెడల్పు చేయించాలి. మురుగు నీరు 
పొయ్యేందుకు వీలుగా, మరొక సరాసరి, మార్గం (త్రవ్వించే విషయం సరిశీలించాలి, 


వల్లవడ, డై9న్‌ ను. కూడా వెడల్పు చేయించాలి. ? 


నాగార్జునపాగర్‌ నిర్మాణంతో ఎగువనున్న _ కాలువలన్లీ, ఈ రై౦నుల ద్వారానే సము 
[(ద్రరలోవికి 'జేరాల్పీ వుంటుంది, అందుచేత దీనికను గుణ్య మైన, విధంగా. ;వెంట్లనే తూములు. 
బాణ శే చేయుట డై డై ములను నురమ్మత్తు, చ్లేయుల్ల మున్నగ్గు వనులన్మీ హూ శ్రీ చేయాల్సి. 
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శేకుంసే ముఖ్యంగా బాపట్ల తాలూకా వరినర (పాంతాలకు వరది దెజ్బ హెచ్చుగా 
వుంటుంది. 


పబ్దిక్‌ వర్కు శాఖ వక్చిమ కృష సెక్షన్‌ మరమ్మకతుల'కె శః (వతిపాదనలను 
చేసింది, వీటినమలు జరిపాలి, 


1. తుంగభ[ద 4"_10 లక్షలు, జీ, కొల్రిమర్ల 21.90 లక్షలు, నీ. నర్జమడ 87.0౧0 
లక్షలు, 4. రొంపేరు డం-00 లక్షలు, క, రొం'పేడును సము[ద్రంలోవికి మరలించే కోత 
కాల్వ 106000 లక్షలు, ఈ, కోమ్మనూరు కాల్వ మరమ్మతు 60 [లక్షలు 7. భట్టి 
పోలు డైన్‌ కట్‌ 1-40 లక్షలు. ర. నాగవరం దక్షిణ a95్‌ -00 టి 


వీటితో పాటు తుంగళద్ర, కొల్లి మర, వల మడ మురుగు కాల్వలను దాగుచేయించినందు 
వల్ల కొంత ముంపు నివారణ అవుతుంది, ఈ వరదల వల ఏటా శి కోట్ల రూపాయిల విలువ 
గల వరి వంట నష్టపడుతున్నది 1 కోటి రూపాయిల మేరకు భూమి శిస్తు రెమిషన్‌ యిన్వ 
వలనివన్తున్నది. వంట పొలాలలో ఇనుక మేటవేని పోతున్నందున వ్యవసాయ దాధ్డ సుమారు 
వీ కోట్ట రూపాయిలు నష్టపడుతున్నారు, ఈ విధంగా ,6 కోట్ల రూపాయిలు సాలీనా వృధా 
వ్యయమగుటటే గాక, రె కాంగానికి అనేక కష నష్టములు సంభవిస్తున్న వి, వీటి నివారణకు 
పత్వర చర్యలు తీసుకోటం అవసరం. నాగార్జునపాగర్‌ విర్మాణమయ్యేలోగానే, ఈ ముఖక్లి 
కాల్వల తూములు మున్నగు వాటిని వెడల్పు En సరాసరి మురుగు వీరు నమ్ముద్రంలోకి 
చేశే ఏర్పాట్లు 'గావించక పోయినట్టయితే, మరింత మురుగు (వ్రమాదం' హెళ్చవృతుంది. 


కొలేదు వరొదిలు 


కృష్ణా తూర్పు 'వెక్షన్‌ కాలువ, గోదావరి ఏలూడ కాలువ కలిసే మధ్య భాగాన నహ 
జనిద్ధమైన “కొల్తేరు” సరస్సు ఏర్పడింది, కొళ్తేరు యొక్క వడీ పరివాహక (ప్రాంతం మెట్ట 
ప్రాంతాలు 186 చదరపు మెళ్ళు. డెల్లా "కక చ. మై, మొత్తం 2191 చ మెళ్ళు ఈ 
కెండు వ్రదేశాల్లోని 68 $6 కోట్ట ఘనపుటడుగుల వీరు పాలీవా ఇందు _వపహిస్తుంది 


బుక మేరు, తమ్మి లేరు, రామిలేరు, గుండేరు. మున్నగునవి ఎగువన ప్రాంతాల నుండ్‌ 
వ్పఏి డెల్టా మరుగు కాల్వలన్నీ కొచ్చేరలోకి వచ్చివడుచున్నవి గోదావశ్రీడెల్డా సెకన్‌ లోని 
యేధ్రకాల్వ. యనమదురుడై 9న్‌, వొట్యేరు, క్‌. a డై వులు మున్నగువవి గూడా వళ్ళి 
ఇందుకలుమ్తున్నంవి: శఅమారక 00060 "క్యూ వెక్కులున్న "ఈ వదద ్రవాహమంతా ఓక ta 
ఉప్పుశేరు నుండే సము ద్రంలోనికి (ప్రవపాంచాలన్‌ వుంటుంది ' వరదే కాలంలో . కణమునకు 
1 లకు 40 వేల భునపుటడుగుల వీరు ఉవ్పు'పేరులోకి వచ్చిపడుతుండగా “డి మండ్‌ క్షణము 
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నకు 7 “00 భు, ఆ నీరును మాత్రమే ఇది సముద్రంలోకి పంపగల్లుతుంది,. ఉస్పుపేరు 
భాగంలో యగర్రకాల్వ (దీనినే తర్వాత యనమదు[రు అంటారు సుమారు 0 వేల 
క్యూసెక్కుల నీరు గూడా వచ్చిచేరుతుంది ఒక్క సారిగా కొల్చేరు వరదలు పొంగిపొరలి, 
ంట్లూ 00 [గ్రామాల్లో రెండు మూడు లక్షల ఎకరాలకు విపరీత నష్టం కల్లిస్తున్నది. ఇది 
అ G ట్‌ (౧ 
ధారణంగా జరుగుతున్న కొల్లేటి విషాధగాధ 


£9 


zy fa 


126 లోను 1949 లోను, 1956 లోను, 19 కి లోను పెద్ద వరదలు వచ్చినవి 
1824 లో వచ్చిన వరడలు మరీ ఉధృత మైనవి. కొల్దేరు (ప్రాంతమంతా జలమయ మై వారాల 
తరబడి ఒక మహాసమ్నుదం లాగా వుంది 105 కాంటోరు లెవెలు వరకు వున్న పొ 
లన్నీ మునిగి పాడై పోయినవి వశు నషం, CE నష్టం జరిగింది రవాణా మార్గాలకు 
గండ్డు వడి, రాకపోకలు ఆగిపోయినవి విజయవాడ, ఏలూరు, భీమవరం పట్టణాలకు 
కూడా ఈ వరదలు ముప్పు గల్లించినవి 


క్స్‌ జిలాలో వంట నషం 
ఇ హూ ఖీ 


కృ షా జిల్లాలో వరదరి వల సుమారు * లక్షల ఎకరాలు నష్టపడుతున్నది తిరు 
పూరు గ్‌ చేలు ఎకరాలు, విజయవాడలో £5 వేలు, గన్నవరం 80 వేలు, గుడివాడలో 
5 వేలు కైకలూరు 75 వేలు మొత్తం 1 ల&ొ 70 వేలకు డెబ్బతగులుతున్నది దివి 
తాలూకాలో కీ వేలు, బందరులో 10 వేలు మొత్తం 2 లక్షల ఎకరాలు ప్రస్తుత 
ఆయకట్టు సరదలకు గురి ఆవ్షతున్నది 


కేంద, రాష్ట్ర మంత్రులు: ఇంజనీరు, ఉన్నత శావాద్రిరారు స్వయంగా వచ్చి వరద 
ళ్‌ ర్‌. గ్‌ 
(పాంకాలను సందర్శించారు. 


కొల్లేరు శాశ్వత వరద నివారణకు గామ ఎగువనున్న బుడమేరు శమ్మిలేరు, ఎర 
కాల్వ, మున్నగు ఉననదులకు ఆనకట్టలు కట్టి జలాశయము లేర్పరచవలనివుంది. 


పామువంకలుగానున్న ఉవ్నుపేరు నుండి వీరును ధారాళంగా సము[ద్రంలోనికి పొయ్యేం 


దుకు, ఉన్ను'పేరును లోతు, వెడల్పు చేయవలనివుంటుంది. కొల్తరులోక వచ్చే డెల్టా మరుగు 
కాల్వల మరమ్మతు చేయించాలి, 


ఇందు ఏమి త్తం విజయవాడలో ఒక జే పత్యేక డె డె ఏనేజి 'నెక్షన్‌ నెలకొల్పబడింది. మిడ్‌ 


మేడకు మాత్రం కొన్ని మరమ్మతులు చేయించారు. రజర్వాయరును నిర్మింతకుండా బుడ 
వేరును కృష్ణలోకి మళ్ళించారు, 
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1051. ₹$ లో బుడమేరుకు వెలగలేరు వద్ద ఒక రెగ్యులేటరు నిర్మించారు. ఈ 
మళ్ళింపు పథకం ద్వారా 1,500 క్యూ 'వెక్కుల వీటిని కృష్ణూ నదిలోకి మరలించదలచారు. 
19 4 వరదలకు 11,1కి5 _ క్యూ వెళ్క్ళుల నీరు వచ్చిపడింది, వరదగట్లకు ఆనేక చోట్ల 

ండ్లువడినవి. చూట్టూవున్న కొల్లూరు, తేలప్రోలు రాయనింపాడు మొదలగు (గ్రామాల చెడు 
న. నీరు | పపహిచి, అవిగుడా. తెగి పరిసర పంట భూములను వరదలతో ముంచె త్రినవి, 
కెగ్యులేటరు కట్టిన ఫలితం వరద లేమీ తగ్గలేదు. పైగా ముంప్పతాకిడి హెచ్చింది. 134 ౫ లో 
యర కాల్వకు. కొవ్వాడ కాలువకు జలాళ 'యములు కట్టుటకు శంకుస్తావనలు గూడా చేశారు 
కాని ఆ స్కీములను గూడా అమలు జరుపలేదు. ఫలితం కొల్లేరు వరదలు యధా (ప్రకారంగానే 
వుండిపోయినవి. 19క* సంవత్సరంలో రాష్ట్ర వబ్లిక్‌ వర్కు శాఖ వారు కొన్ని న్మీములను 
తయారుచేవీనారు. కొల్లేరును గూర్చి శ్రీ యల్‌. వెంకటకృష్ణయ్యర్‌. (శ్రీ యం. ఆర్‌, వెంక 
(ట్రామన్‌ గార్ల సమగ్రమైన “మాస్టరు జాను” నొక దానిని రూపొందించారు. కాని వీటిని 
గత పంచవర్ష (ప్రణాళికా కాలంలో గూడా ఆమలు జరసవి కౌరణంగా, కొల్తేర వరఎలు తవ్ప 
టం కేదు, 


మ|తొనం౦ంథు నీథాద్భులు 


శ్రీ ఎ. సి, మిత్రా ఛైర్మన్‌గా శ్రీ యు. ఆనందరావు డాక్టరు డీ. వి. జోగ్లేకర్‌, జి, 
ఎ. నరిసింహారావు ఎం. కెనీమా (నెదర్లండు నిపుణుడు సభ్యులుగా ఆల్మధ జిల్లాల కోస్తా 
వరద నివారణా సంఘాన్ని (ప్రభుత్వం వియమించింది. వీరు 1965 పృప్రిల్‌లో కొల్లేరు, ఉప్పు 
“పేరు, పనమదు[రు డై 9న్‌, తుంగభదా, రేవలె, రొంపేరు మున్నగు (ప్రదేశాలు వ్యయంగా 
పరిశీలించారు. పూనా పరిశోధనా శ్రేందంలో కొలేరు ఉహ్సుకేరులకు సంబంధించిన వమూ 
నాల తీరును పరిశీలించారు. ఆంధ్ర వరద (ప్రాంతాల్లోవున్న శి వర్షపాత కేంద్రాల లెఖ్బ_లను 
చూచారు, 

వీరు 15 కోట్ల రూపాయల ఖర్చుతో ఒక సమ్మగ వరద నివారణ వధకొన్ని రూపొం 
దించారు. ఒక్కసారిగా ఇంత ఖర్చును భరించడం. యంత్ర వరికరాలను సమకూర్చుకొనడం 
సాధ్యంకాదుగాన, దశలవారీగా ముఖ్య ననులకు ప్రాధాన్యం యిస్తూ ఈ నధకొలను ఆమలు 
జరపాలని స్‌పుణుల సంఘం ఆభిప్రాయనడిందిం కొల్లేరు (ప్రొంతాలలోనే గాశ గోదావరి 
కృష్ణా డెల్లాలకు సంబంధించి వరద నివారణ 'స్కీములను గూడా మితా కమిటీ సిఫార్సులు 
గావించింది. ఇచ్చట వరదిలను వరిశీలించి Drainage problems in Andhra 
pradesh” అని శ్రీ ఎ, ఆక్‌. వెంకట్రామన్‌ మరికొన్ని వివరములు సూచించారు. వీటిని 
సత్వరం అమలు రువుటకు కేంద్ర రాష్ట్ర) (ప్రభుత్వాలు పూనుకొనవలసివుంది. 
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కొలోదపాంత మానరు పాను 
ర్త య 





కొళ్లేరలోకి వచ్చి '  “ “నీటిమునక కొత్తగా ఆయ 
ఉపనదులు పడే నీరు |మిలి (వ్రతిపాదనలో నున్న తవ్పించబిడు కల్దులోకిరాగల 
"పీర్లు యన్‌ క్యూబిక్‌ స్కీములు భూములు భూములు 
అడుగుల్లో | (ఎకరాలు) (ఎకరాలు) 
నానా Pr ల లా 
1. బుడమేరు 1 100 బుడమేరు చైవర్షన్‌ న్లీము '8 ౧0) 12 (09, 
" బుడ మేరుకు నందిగామపద్ద 


రిజర్వాయరు  కైక్‌ “00 
కట్టలుపోయించుట క ,000 


వ్‌, తమ్మిలేరు 17. 120 తమ్మిలేరు రిజర్వాయరు 8 800 14 090 
తమ్మిలేరు కట్టలు 
పోయించుట 68,000 


క. యరకాల్వ “820! య్యరకాల్వ రిజర్వాయరు. 11,590, 19 280 





బై నేరు రిజర్వాయరు 1.008, 7000 
పులివాగు రిజర్వాయరు 2 008. 780. 
4. ఉవ్వుసేరు ఉప్పుకేలు మరమ్మతు. వ్రవింకి[, 
జుమిలేరు 8.068 
గుండేర్తు 8.971 
Pm rr ననానుకనాననననలనననానననలనననాాన్యు! 
1 48 "80 17.0660 
ము క్తంమ మొత్తం_చ్లం 








pen 


ఈ మాస్టరు స్టాను మొత్తం అంతనా కరి మిలిల్ల్మున్‌ రూపాయిలు... దీని నమలు 
కరువుటవరన 1,4క్కి7కకి ఎకరాలకు వరర్గ (వమ్హాత్ల శవ్ముతంది. 47,060 ఎకరాలు 
వివిద జలాశయముల్స క్రింద ఆదనంగా సాగ్గుల్లోక్‌ వస్తుంది నుమాళు. ఒక లక్ష టన్నుల వరి' 


ధాన్యం వుత్న త్తి అగుటకు. అవకాశ్గమున్నర్లి. కొల్దేవ ఇళ్యశ వరగ.నివారణకు 'ఈ నమ్ర - 
స్టానును నత్వరత అమలు జరువవరిస్తివ్పరద్ది,, _ 


ఎ యాగ కక SOT TY తాతే 
జ 
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కర్తరి వరదల నరికట్టటానికి సముద్రం! లోకి చేరెలాగా మకి ఒక [పంక కాలువను 
గూడా (త్రవ్వించవలని ప్పంటుంవని. విద్యుచ్చక్తి వంపుళలద్వారా నరది నీటిని తోడించేఏర్పాటు 
చేయలవనీ వుంటుందనీ డాక్టిర్‌ కె. యల్‌. రావు అన్నారు. 
వో వస్తాదు క్‌ నాన దై శా కన్యా కాల 
డా దు గ్‌ పే ఊఉ త ట్‌ ఈ" 6 


గ 


గోదావరి తూర్పు డెల్టాలో 4 పెద్దవీ, "ఎ మధ్య చిన్న రకం కాలువలున్నవి పేటి 
ద్వారా 'వీక్రీ * ౧ ఎకరాల మొదటి కారు పంటకు, నుమారు 84 వేల ఎకరాల “వ వం 
టకు నీరందుతున్నడి. కేకీడై 9న, ఇంజిరి-డై9న్‌, విక్కవోలుడై 97, తుల్యధాగ్‌డై9న్‌ 
పాత గడ్డ మున్న పెద్ద కాల్వల పొడ్రవు 8 మప సృ చిన్న కాలువలు 3* మెబళ్ళున్నవి. 


మధ్య దె (ప్రాంతంలో " "పెద కాలువలు Ff మధ్య చిన్న రతం కౌలువలున్నమవి, 
ళు చి 

వీటికి సరియైన మురుగు నీటి పౌకర్యాలు లేవు మురుగు వీటి వసతుణన్న యొడల నుమారు 
0 లక్షల బసాల వరి ధాన్యం నమ్మకంగా వంద తుంది, 


కః ముషగ్సు కాల్యలకు కు మృతులు జర పినందున, పవి సమయాల్లో పీకు వెగతట్టు 
తున్నది. సమ్ముద కెరటాల వలన కూడా డై దెబ్బ యొక్క ముఖి ద్వారాలు నిరోధించబడ్‌ 


కిందకు నీరు సాఫీగా పవహించక కెకె ఎగత్వ్పటం జరుగుతున్నది. దీని మూలంగా నారవా 


పంటి డెబ్బతి టున్న ది 


కొన్ని చోట సముడ్రపు ఉప్పు నీరు వచ్చి పొలాలను సారరహీనమైన వానివిగా చేన్‌ 
చేస్తున్నవి అందుచేత వరద సీటి మట్టాన్ని దృష్టిలోనుంచుకొని తదనుగుణంగా మురుగు 
కాల్వలను లోతుగా (త్రవ్వించుటవనసరం ఈ మరమ్మతుల నల్హ చాలా మేలు చేకూరుతుంది 


19౯.6? సంవత్సరాల మధ్య కాలంలో వరదల మూలంగా ఈ ప్రాంతంలో 
సుమారు 1 కోట్ట రూపాయల నష్టమని అంచవా వేశారు. “ఏలేరు” వరదల వల్ద ఒక కోటి 
10 లక్షల రూపాయలు నష్టం వాటిల్తుతున్నది, ఆందుచే ఏలేరు పెన ఒక ,పాజేక్టు నిర్మించా 
అనిన ఆవశ్యకత వుంది. 


ఎలేద ప్రాజెకు 
ey 


తూర్చు గోదావరి జిత్తాలో గోదావరి ఇరిగేషన్‌ సిస్టం తర్వాత ఏలేరు ఇరిగేషన్‌ సిస్టం 
అనేది పెద్దది. దీనికింద “పెద్దావురం, పిఠాపురం తాలూకాలు కొన్ని కాకినాడ తాలూకా 
భూములు పాగొతున్నవి 18 మైళ్ళ పొడవుగల గారి 93, 1 మైళ్ళ పొడవుగల పెద్దా 


పకం 10 మెక, పెడవగల నవరి పీడ ఈ 8 ఏరులలో మొతం £$ మెళు వరంంతం 
ప్ప ఇ § 

ణ్‌ అట | mn 
అది ఈ ఏలేరు పైన కోట రూపాయల 
ళు జా 
పరుతో ఒక మధ్య రకిం (పాకెక్టి నొకి దానిని కట్టాలని ఆల్‌ చనలు జరుగుతూ వచ్చినవి 
చ నా 


గచ్చతున్న -౧ వేల ఎకరాలకు నమాకింగా గీటి సప్పియి వుండటమే 
గాక అదనంగా సుమాడు క్లిక్‌ వేల ఇకరాలు సాగులోకివస్తుంది "0 వేల ఎకరాలకు 2 వ 


కౌడ పందుటకు సెతఎ ఆవకొళం౦ం వుంటు-డి తరచుగా వచ్చే వందంనివారణకు ఈ ప్రాజె 


రంప, గోల్కొండ, జగంగ ఈ " కలినినదే “ఏలేరు”! అయినది. ఇది తూర్పు తను 


జు గాన్‌ wD EE అ థ్‌ స్‌ అన ఆద ఈ ॥ ఖో 
మల్లో పు 0 మప పక్వతాల్దొ (పపహించి. ఎ;ర్రవరం వద్ద 


దొనాళోకి (వవేశించి డ్రగ్‌ 
యణ 
ద్రంలో లలియుచున్నది, 


౨ 


వ 
మెన్న పవహొంచి 2 చీలికలుగా ఉప్పాడ వద్ద కాకినాడ నద న 
మ్‌ ఈ థా 


రామపావనాగరల” (ప్రాజెక్ళ లాంటిది గోదావరి పైన కట్టివుంటే ఈ (ప్రాంతానికి 
ఏలేరు అవసరం వుండేది కాదు కాని పెద్ద (ప్రాజెకు మున్ముందు కట్టినప్పుడు ఈ ఆనకట్ల 
ద స ది ది 

“వికప్‌” ఆనకట్ట (కింద ఉపయోగపడుతుంది. 


1 గోదావరి బారేడ్‌ యన్నూ వి ఏలేరు రిజర్వాయరన్నూ ల మురుగుకాణువల 
మరమ్మతులు ముఖ్యంగా అచ్చటి వరదనివారణకు తోడ్పడతవి. దీనివలన కనీసం 1 లక్ష 
టన్నుల ధాన్యం ఆదనేంగా పండుతుంది, 


కృతా డౌల్తాలో వళ్చిమ సెకను 
అ ల 

* భట్టిప్రోలు డై9క్‌, , శేవల్లి డై9న్‌, శ. తూర్పు తుంగభదా డై 9న్‌, 
4. రోంపేరు 29న్‌, . గొంపేరు శై95, 8. మొగల్స(రు డై9న్‌, . నక్కల డై9న్‌, 
స, కాజడై9న్‌, 9. బుగ్గేళ్వరం డై 9న్‌, 


శ టై జెౌళాలో తూడు ఏ) సెక 
[2] a లి 


* బుడమేరు, 9, తమ్మిలేరు, 8. రామిలేర్కు 4 ఉవ్పులేరు, గ. నల్లమడ, 
6. గుండేరు, 7. పోలరాజు డైన శ్‌, చందాయ =9న్‌. 


గోదావరి తూడ్సు నిళన్‌ 
యు 


1 శక ఫన్‌, 2. ఇంజరం చైన్‌, “. బిక్కవోలు FBS, 4, తుల్యభాగ 9వ్‌, 


క. పాత*గగడ్‌ కిన్‌, 
వ చిమ 
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a] బుక 
గొదాదరి బల్లా వళ్ళిము ar ga 


డ్‌ జ 
+, యుర్రకౌల్వ. యనమదు[రు = =9న్‌, చొటు 
20న్‌, |, తోకలిపల్లి జంగ్‌ 


గోదావరి సెషల్‌ సె సెన్‌ 


కుమ్మర కాల్వయొక్క “ పఏగువకొసీక, దిగువకొసిక ఇన్‌, 2 డ్రాష=ద, 


లీ వంచనది జైన్‌, 4 సంకరాగువట్నం డే శారిన్‌ ". పెదతిప్ప డ్రగ్‌ 6 ఐనాపురం 
న్‌, ". కూనవరం న్‌. శ అంతర్వేది డై9న్‌, 9. విశాలతిబ్బ డై", 0- రంగ 


ఈ లీ డైరిసులను సరిగా మరమ్మతులకు చేశే సుమారు గ లక్షల ఎకరాలకు వరదలు 


తప్పుతవి ఈ మరమ్మతులను సుమారు 8+ క్రోట్ట రూపాయిలు కావలని నృంటుందని 
అంచనా చేశారు దీనివల్ది 8:.-00 టక్నుల ఆహారధాన్యం వుత్సిత్తి అవుతుంది 


కౌలంగౌడాలో నిజాంసాళ ల 


నిజాంసాగర్‌ కాల్వల కింద మురుగునీటి సౌకర్యాలు గల్లించడానికి తృకీయ పణా?! 
Ca) 
కలో ఒక పవకం తయారుచేయబదించి ఇజిట్నఆయకట్ట లో అక్కడక్కడ Alkaline 


Patches of Land) వున్నట్లన్నూ చాసివిల్ణ సీటి సిల్వ? ర్పం నెట్టు క మిగ్‌నేపింనెద్‌ 
మురుగు వనరులకై ' 6కల రూ.లు మంజూరు కోరదిడింది ముదం (ప్రమావం తీఎ 


మెన సమసగా ఎదురొ_నకముండే తగు జాగ తలు తీనుకొనివలనిపుంది త౨౦గాణా 
= ఫే ఢా us 

(ప్రాంతంలొ సమారు లక ఎకరమలకు ఈ స్కీము ఉపయోగపిడాలుండి. అందు చేత 
రాష్ట్ర పరిద నివాంణ నెక్షిన్‌ ఈ (క్రింది స్కీములకు తయారుచేసింది 





(ప్రాంతం లక్షల రూ ఎకరాలు 
1 ఆంధ్ర 420-0 4.9°,009 
£. తెలంగాణా 80-20 8౧,౧00 
ఆకా ఇక 
మొత్తం (na 5౧6,000 


రాష్ట్ర [వభుత్వం వరద నివారణా వథకోలి (క్రీంద కొన్ని ముఖ్య పన్నులు తల పెట్టేంది 
శేలెంశీ. *5 (ప్రణాళికలో కీ లతల రూపాయిలు కేటాయి-చదిడీనవి. 
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గోడావరి వరద కట్టల ఎత్తు పెంచి, డిట్టపరచటం, శారద, వరాహ, వంళధారొ, నాగా 
వ మ్మతు చేయటం, ఎ(ర్రకాల్వ తమ్మిలేరులపై 


ఉప్పుపేరుము రైల్వే (బిడి నుండి, 


, ఇలా ఈ కార్యకమాల్లో చేరివున్నాయి, 


క్ష 
కా 
బ్‌ 
©) 
లే 
Gg 9 
ట్లో 
య 
ల్‌ 


కేంద ఇరిగేషన్‌ మురుగు నివారణాబోర్జు వారు (త్రివేండ్రంలో నమావేళమై డేశం 

లోని మురుగు నివాంణా వధకాలకు ళీ కోట్టి రూపాయిలు టేటా ఇర్చుచేయుటకు నిశ్చయిం 

చారు గాన ఆంధ (ప్రాంతంలోని కోసా జిశాలో మురుగు సౌకర్యాలు గల్లించుటకు కసీసం 
poe] య 3 a 


8 కోట్ల రూపాయిలు కేటాయించవలనివృంది, 


14. రాష్ట వుధ్య తరహా (వాజెక్టులు 
ఐన్న నీటి వనడలు 


పెద్దవీ, చిన్నవీ వాగులు ఉవనడులలోకి (ప్రవహించుతవి. ఉపవదులల్‌ ని నీరు 
గోదావకులలాంటి మహానడులలోకి (పపహించుత వి. కావున చిన్న వాగులమీడ మైనర్‌ ఇరి 
గేషన్‌ [పాజెక్సులు ఉవనగులకైన మచ్యతరహా (పాజెక్తులు మహానదుల మీద బహూకొర్టక 
ళు దాలు = ౨ ళు 
భారీ ప్రాజెక్టులను నిర్మంచుకొనుటకు అవకాశం వుంటుంది. ఈ విధంగా రాష్ట్రంలోని వదీ 
లోయ (ప్రాంతాలను మైనర్‌, మధ్యతరహా, భారీ ప్రాజెక్టుల ద్వారా _పణాళకొజడ్డంగా అభివృద్ది 
చేయడానికి నేడు (ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నాయి. 


వరిశ్రమల మాదిరిగానే ఈ ఇరిగేషన్‌ (ప్రాజెక్టులు గూడా. (గామీణ కుటీకపరి 
(శ్రమలు, చిన్న తరహా పరశ్రమలు, మధ్యరకం పరిశ్రమలు భారీ పరిశ్రమల మాదిరిగానే 


శః (పాజక్టుల నిర్మాణం గామ చవచ్చును. 


సత్వర ఆధికాహారోత్ప శ్తిని దృష్టియందుంచుకొని తక్కువ వ్యయంతో సద్యఃఫలి 
తాన్ని చ్చే చిన్న (పాజెక్టుల నిర్యాణం చాల “అవసరం. వివిద (పాంతాలల్‌ రో ని జార్డ్‌ క అసమాన 
తలను తొలగించుకోడావ్‌కి గూ డా ఈ మధ్యతరహా [పాజక్ట్షులు కొంతవరకు డోహడం 
యివ్వగలవు. అందుచేతనే మన (పణాశికల్లో నాగార్షనసాగ లాంటి భారి ప్రాజెక్తులతోపాటు 

గా జ క 

చిన్నవాటికి గూడా అధికతర (ప్రాధాన్యత వుంది. 

మొడటి రెండు (వణాళశికలకాలంలో 1 లక్షల రూపాయిలచైన ఒకి కోటి రూపా 
యిలలోప్ప ఇఅర్చగువాటిసి “మధ్యతర హొ (పాజొకులుగా (వభుత్వం పరిగణించింది. కాస్‌ 
తృతీయ (పణాళికాకాలం నాటికి ధరలు పెరుగుదలల ననుసరించి నిర్మాణ ఖర్చులు విపరితంగా 
పెరగడంవర్లి ' అకీల రూపాయిల నుండి లి కోట్ల రూపాయిల వరకు ఖర్చిళ్ళు వాటిని 
మధ్యతరహా (ప్రాజెప్దలుగా కఖ్కగట్టూరుం ఒకే సీజన్‌లో పూర్తి అయ్యె పసనులమ మైనర్‌ 
ఇరిగేషన్‌గామ, £, ఏండ్లలో పూ రి అయ్యే వాటివి మధ్యతరహా పాజెక్తులుగాను వల్లీక్‌ 

ఛౌ ఇవాన్‌ 7] nt) 

పర్‌్మ్‌కాఖ పరిగణిస్తున్నది. 

ఈ మధ్య తరహా (ప్రాజెక్టులకు విదేశ మారక (ద్రవ్యం హెచ్చుగా ఆవసరంవుండదు, 
విడేశీ ఇంజపీరింగు నిష్పణుల వలహా వంథప్రదింపులతో అంతగా వవిపుండదు. సాధ్య మైవంత 


వరకు మనకున్న సొధవసంవ శ్రి తితోనే ఈ చిన్న (పాజెకులను నిర్మాణం గార నాటక 
ఆవకాశం పుంటుంది. 


వర్‌ 


(వఎళీశు (వడాల 


బరితానానిలాలాలకతకియాలనతాలనోరతాలుల. నకు కుడ డాలు రరాకవా యుతం యాతు రానా కాంతం దాగా గతమహావా నయకు కాా కని రకంక అనవా టలనతుర్లే 





ఇర్చు  అకిశేంచన కొత్త, 
(ప్రాజెక్టు కర్‌ అంచనా ఆయకట్టు ఆయకట్టు 
[ల రూ] (సస్తుతం [ఎకరాలు] 
MC REE ne ee లలన చకనానానాలలనానానానన నానా మమల నననాననాననా లాల? 
1. నారాయణషరం ఆనకట్టు స్కీము 54,24 87167 9300 
వ. నాగాపి కుడికాల్వ 17,18 6 69 2840 
$. వేగవతి ఆనకబ్బ స్కీము 16.60 4024 £500 
4. సీతానగరం ఆనకట్ట స్కీము 18 64 1697 2390 
గీ. గంభిరగడ్డ రిజర్వాయరు 11 48 888 1160 
f. ఇండకట్టు కౌల్వ వునర్నిర్మాణం: 2 85 $649 
7, నక్షులగండి రిజర్వాయరు 14 79 800 70) 
కీ, పాలేరు రిజర్వాయరు 6.80 800 1128 
9. కోళంగి రిజర్వాయరు 29 47 1142 75) 
1. ఉప్పు పేరు 11 88 1142 750 
11. మల్లిమడుగు రిజర్వాయరు 22,86 2987 10651 
19. దిగువసగిలేరు ప్రాజెక్టు 64.28 8820 §g41 
18. పింఛా రిజిర్వాయకు 56,41 88800 200 
14, పిద్దలగండి రిజర్వాయరు (ప్రాజక్టు 6 49 £60 
15, చెన్నరామస్వామిగుడి (ప్రాజక్టు లిరీ, 57 416 709% 
౪6. విద్యారణ్యస్వామిగుడి (ప్రాజెక్టు కిన 800 
17. కడన_కర్నూలు కాల్వ స్కీము 4879: 104000 175000 
18. మూవీ ప్రాజెక్టు 
19. కోయిల్‌ సాగర్‌ ప్రాజెక్టు 88,81 ' 12000 
80. సరకొసాగర్‌ ప్రాజెక్టు 81.01 4809 
21. ఫ్రీమనవల్లి ప్రాజెక్టు 800 186) 
2*. వర్గా (ప్రాజెక్టు 1,89 8000 





లో కా! 


అక్నాపూర్‌ (పాకెక్టు 


a స్వర్షా (పాకెక్టు 


శాలివాగు (ప్రాజెక్టు 


తాండవ రిజరాణయరు 


కల్యాణి రిజర్వాయరు 
a 
వరదరాజస్వామి గుడ (సాకేవు 
లంక సాగర్‌ (పాకెకు 
ఇ 
పంపా (హాజెక్టు 
కోటివల్రివాగు (ప్రాజెక్టు 
a లి 


కన్‌పూరు కాల్వ స్కీము 


యవనణా౭ 
ఆవపనా ఆయకట్టు ఆయకట్టు 
(అయ్యా ప్రస్తుత 2 ఎకి రాలా) 
28 205 1౯4 00 
1174 8949 205 
17 68 8172 2458 
12 ౧4 84౧0 
19 ౪8 8888 
89 పరి క్‌ి 1461 
16 25 8450 
18.91 
$7 98 1800 
కేడి, 24 8140 
9850 
118.25 82౧0 10800 
25.00 1188 వ్‌ (0 
84,6? 7200 3200 
77,28 4800 6800 
5?.76 §100 
16.00 990 
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త్రలీయ (వశాలిఠ 


ఆయకట్టు [ఎకరాలు] 








1, వట్టిగడ్డ రిజర్వాయరు 77.90 42 ౧0 6300 
9, వంపా ప్రాజె 81.24 80607 

ఏ, కకుపూర్‌ కాల్వ స్కీము 

4, వరదరాజస్వామిగుడి ప్రాజెక్టు 

ర కోటివల్లివాగు (ప్రాజెక్టు 1699 28°౧0 
6. లకాసాగర్‌ ప్రాజెక్టు 18.00 

7, పాససందివాడ్‌ (పాజెక్టు 

8, వైకుంరాపురం పంపింగ్‌ స్కీము 12.81 10 ౧0 
9. గుంటూరు ఛానల్‌ స్కీము 124.27 9440 78303 
10. గండిపాలెం (ప్రాజెళ్ళ 80.0 

11. కావలి కాల్య 


19. పులివెందల ప్రాజేక్తు 

18. నిడాంసాగర్‌ కాల్వలు ఆభివృద్ధి 

14, పెద్దవాగు [పాజెక్టు (ఖమ్మం | §1.7౧ 8269 
15, మూలవాగు (ప్రాజెక్టు 

[8 


సత్యాల ప్రాకెప్ట 


17. ఆశ్రేరు (ప్రాచెళ్టు 87.00 14.950 


చతుర్జ (వోడాళికలో (వతిపాదించబడి నబి 


రాష్ట్రంలోని స్పిల్‌ ఓవర్‌ స్కీములుగాక, వరదనివారణ పథకాలలో యర్రకౌల్వ రెజు 
ర్వాయరు ఈు 80.44 లక్షలు, తమ్మి లేరు రిజర్వాయరుకు 171,71, ఉప్పుశేరు వెడల్పు 
స్కీముకు 84.24 లక్షలు, బుడ మేరు రిజర్వాయరుకు “శ్రీ. లక్షలు, బైనేరు (పాజైక్టుకు 
గర లక్షలు ఏలేరు రిజర్వాయిరు స్రీ ముకు 97,0 లక్షల రూపాయిలు తాత్కాలింగా 
కేటాయింపు చేశారు. (శ్రీ మిత్రాక మిషన్‌ చేసిన సిఫార్సుల ననుసరించి ఈ వరదనివారణ 
పథకాలకు కోట్ల రూపాయిలు కేంగంనుండి అభ్యంకావచ్చు. 


ఇవిగాక రాష్ట్రంలో మరికొన్న స్కీములను కేంద్రానికి ఆందజేశారు. అధికాహారో 
శ్చ త్తి దృష్ట్యా, మధ్యతరగతి, చిన్నతరహా నీటిపారుదల పథకాలకు కేంద నహాయం లలి 
స్తుంది గావున ఈ (వ్రణాళికాకాలంలో మైనరు ఇరిగేషన్‌ అభివృద్ధి హెచ్చుగా పుండవచ్చుం 
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ఆంధట్రడేక్‌లో చిన్నవీ సెద్దవీ చెరువులు ౧,587 వృన్నవి 

$ ఇ) లక్షల ఎకరాలు సాగులోకి తేగలుకున్నవి 1958 నాటికి, 

$[,290 లక్షల ఎకరాలు మాత్రమే సాగాతున్నట్టు కేలింది, ఇంకనూ + లక్షల ఎకరాలు 

పాగవుటకు ఆవకొళంవుంది కూడా. చెరువుల మరమ్మతులు లేక, సేద్యం నలిచిపోయినట్లు కను 

గొవబడినది. శ (ప్రాధాన్యతను గమనించి ఆ౩(ధ_ తెలంగాణా (ప్రాంతాల్లో t1 కోట్ల రూపాయి 

లతో చెరువు మరమ్మతుల పధకాన్ని రూపొందించారు ఇందులో చిన్నవాగులపై మైనరు 
(ప్రాజెక్టులు చెరువుల మరమ్మతులు చేరివున్నవి, 


ఇవి సుభూరు 
అప్పటి లెఖ్కలనుఐట్టి 


ఈ 6 వేల చెరువుల్లో కి వేల చెరువులు తెలంగాణా (ప్రాంతంలోని ది జిల్లాలలో 
వున్నాయి, ఈ పధకాన్ని అనుసరించి తెలంగాణాలో నూటికి 15 పంతులు మరమ్మతులు 
చేయించారు. ఆంధ్రలో పల్తికీ వర్‌ శాఖ కింద వుండే చెరువులు మాత్రం మరమ్మతులు 
పూరి రి ఆయినవి జమీందారీ (ప్రాంతా తో పది పన్నెండు వేల చెరువులున్నాయి. నీటి మర 
మ్మతుల విషయంలో ఆంతగా (ప్రభుత్వం శ్రర్దవహించలేదు. ఇటీవలనే వీటికి ౧ లక్షల 
రూవాయలు రాష్ట్ర) మండలి ముజూరు చేసింది 


తిన (ఎడాళకలో ప్రతిపాదనలు 





MRT enema rT  ! 
(పారిశం | ఖమ్మ | ఏకరాలు 
Pa ననన వనన ననని TS PRIEST 
ఆంధ (ప్రాంతం 547."0 = FRAY 
తెలంగాణా (ప్రాంతం $142.00 1,22 T8 





Mn ee RI eR 


ఇవిగాక 9౧1 కొత్త మైనర్‌ ఇరగ్లేషక్‌ వథకొలు తయోకునేకారు. వీటి [కింద 
9 9 9 ఎకరాలు కేయకోబ్దు సాగు అవుకుందవి అంచనావేశారు ఈ స్కీము౯కు * 5.౯0 
లక్షల రూపాయిలు ఖర్చు అవుతుందని పబ్లిక్‌ వర్కు శాఖ ఆంచనాలెఖ్యలు తయారు 
చేషింది. ఈ స్కీముల పరిశీలన కవపరమైన “ఇన్‌ వెస్టీగేషన్‌ సర్కిల్పు” గూడా ఏర్పాటు 
జేయబకినవిం ఇందులో చిన్న ఆనక టల నిర్మాణం, కాలువరి [తవ్వకం పదల గూడా కలిని 
వున్నవి. ఆయా పాంతాలో మురుగు వనరులు కల్పించే స్కీములు గూ కొవ్నపున్నాయి= 


ఈ మెవర్‌ ఇరిగేషన్‌ పథకాలలో ముఖ్యంగా గొట్టపుభావులు చెరువు మరమ్మతులు 
క్‌ త మే మెనర్‌ ఇ(ర్రిగేషకు స్కీములు, చిన్న ఆనకి బ్దలిర్యాణం, కాల్వల (శ్రవ్వకిం మురుగు 


162 


నీటి వనరులు కల్పించుట మున్నగునవి చేరివున్నాయి. నిర్తీత పథకం (ప్రకారం వీటిని పూర్తి 
గావించినట్టయిన- ఆయా (ప్రాంత రైతాంగానికి సాగు సౌకర్యాలు సమకూడి సత్వర ఆధికాహా 
రోత్స త్రికి దోహదం కలుగుతుంది. 


ద్వితీయ వంచవర్ష ప్రణాళిక శీవ సంవత్సరంలో రాష్ట్రంలో చిన్న నీటి వనరలను 
అభివృద్ధి చేయుటకు _వభుత్వం కొంత కృషి (ప్రారంభించింది. వళ్ళ్చిమ గోదావరి కృష్ణా 
జిల్లాలలో తప్ప మిగతా అన్ని జిలాలకు దీనిని వర్తింవజేశారు. డ్వితీయ (ప్రణాళికాంతానికి 
10 86% ఎకరాలు పలప్పసాగులోకి రాగలవని లక్ష్యంగా పెట్టుకొన్నారు. 


19858 నుండి *1 వరకు ఆంధ్రప్రాంతంలో 89% 1! లక్షల రూపాయలు వెచ్చించి 
15,658 ఎకరాలు, తెలంగాణా [ప్రాంతంలో 9.97 లక్షల రూపాయలతో, 8706 ఎకరాలు 
మొకం శశీ. 4! లతల రూపొయిలతో $ 86 ఎవరాలు సాగులోకి కేదలిచారు, 


తృతీయ (ప్రణాళికి మొదటో మెనరు ఇరిగేషన్‌ కోసం 415.00 లక్షల రూపాయిలు 
కేటాయింపు చేశారు. ఇందులో చిన్న నీటివనరుల అభివృద్ది భావుల సబ్సిడీ వథకంవుంది, 
ఈ సపథకాన్ననుసరించి ఆంధ ప్రాంతంలో 24F.౧” లక్షల రూపాయిలు వెచ్చించి శి వేల 
ఎకరాలు సాగులోకి కేదరిచారు. తెలంగాణా [ప్రాంతంలో 150, 0 లక్షలు వెచ్చించి £' 
వేల ఎకరాలు వల్లపుషాగు కిందకు కేదలచారు. శివెన్యూశాఖ కింద నన్న మెనరు యిరి 
గషన్‌ అభివృద్ధికి 22".00 లక్షలు అదనంగా (పభుత్వం మంజూరుచేనింది, 


181.6 సంవత్సలాలకు మొత్తం 0 లక్ష్షిల రూపాయిలు శేబాయింపుతో, RA 
లతల ఎకరాలు పల్తప్పు సాగులోకి తేవడం రాష్ట్ర (పభుత్వం లత్యుంగా పెట్టుకొంది, 1981 
ఏప్రిల్‌ నాటిమండి రివెమ్యా శాఖ అధ్వర్యాన వున్న డబ్బు, నిబ్బంది, పనులు నిర్వణమున్నగు 
సవన్నీ వంచాయతీ రాజ్య సంస్థలకు మార్చిడి చేయబడినాయి. 


మైనరు యిరిగేషన్‌ అభివృద్దికి నిర్ణయించిన మొత్తం 'కిక్‌” లక్షలు, మొత్తం ఖర్చు 
చేశే దానిలో ౯౧ కాశం డబ్బు కేంద్రం భరిస్తానని వాగ్డానం చేనీంది. మొత్తం 1౧08-5 
లక్షల రూషాయిలలో ను కేంద సవోయం లభించింది. *క9.క్‌ లక్షల రూపాయిలు 
మాత మే. రాష్ట్రంలో నీటివనరుల నన్ని టినీ [వభుత్వం సగశీలన చేయించింది. 1968 84 
నంవత్సరానికి 2 లక్షల రూపాయలు వరిశీలన, న ర్వేకోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఖర్చుచేసింది. 


క్‌ 1 వధథలాలను వీరు వరిశీలన చేశారు వీటిద్వారా 1719.44 లక్షల కూపాయలువ్య యం 
అవేతందని అంచనావేశారు. 
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రాష్ట్ర (పభుత్వ “అడ్మి విశే౦షన్‌' నివేదికను వరికి స్టే ఆనించిన వలికాలు క్రేకూూ 
లేదని స్పషశడుతున్నది, 1242-84లో రాష్ట్రంలో 27,0, ౧0 ఇర్చుబేయాలనకొంపే 
కెగిన చెవులను, చే నేద్యంచేయ వీలులేక వీకులు పెట్టిన చెరువుల మరమ్మతులను అభివృద్ది 
చేయడానికి 65 "9,8%ఎ రూపాయిలు మాతమే వెచ్చంచడమయింది. 


ఇక ఆనులా జరిగిన తీరును వరికి వే 2467 స్కీములలో క మరమ్మతుల పనివి 
స్వీకరించారు. ఇ౭దులో పూర్తి ఆయినని 1777 మాశ మే. 


(ప్రణాళికేతర పథకౌలలో విర్వహణ మరవమ్మతులకుగామ 17 Gory 
1.8 0900 రూపాయిలు ఇందులో “౧21,892 రూపాయిలు మాం ఖర్చునేశారు, 
అాష్ట్రంలో వున్న నీటివనరులు * 726లోను మరమ్మతు కార్యక్రమంలో తీసుకొన్న వి 
149866 స్కీములు. ఇందులో పని (ప్రారంభించినవి 10998 పూర్తి అయినవి 4 (4 
మాత మే. అమలుకు అభివృద్ధికి వున్న ఆగాధం దీనివల్థ గోచరిస్తుంది, 


రాష్ట్రంలో కొమపరిస్టిలు ఏర్ప న తర్వాత జమీందారీ (గామాలోని చెరువులను సక 
నముచేసుకొన్న కరువు ప్రాంశాలో భూసార పరిరక్షణకు అడ్డుకజ్టల నిర్మాణానికి వరో 
లక్షల రూపాయిలు (వభుత్వం నుంజూరుచేనింది 


చతుర్ధ (ప్రణా?ికలో జారీ వీటిపారుదల ప్రాజెక్టులకంసే ఇవ్ఫుడు చిన్న సీటి వడుం 
అభివృద్దికి ప్రస్తుత వీటివన పలను స్మకమంగా వినియోగించుకోడావికి హెచ్చు (ప్రాధావ్యశ 
యివ్వడం జరుగుతున్నది. 


sy, చతుర్‌ వడాలిం కౌటాయి వుకు 


రాష్ట్ర చతుర్ధ (ప్రణాళిక ముసాయిదాను 700 కోట ర్లూపాయిలితో హూసాందింి 
(వణాకా పంనిఘాకి వమర్పించింది. ఇందులో మైనర్‌ ఇరిగేషన్‌ కు కోటు bi eo, 
నాగాడ్డన సాగర్‌ లతో పహా భారీ మద్యతిరహో నీటి వనరుల పాకెక్షులకు "ర్‌ కోటు. విద్యు 
చ్చి క్ర వథకాలకు £00 కోట రూపాయిలు కేటాయించింది 


ఇందులో చేర్చిన నీ” వనరుల వథకాలలో నెలూరు జిలా సోమశ్‌ల, గోదావరి వారేజ్రీల 
ముఖ్యమైనవి, సోమశిలకు 840 లతల కూపాయిలు, గోదావరి బా రేజీ నిర్మాణనిక్రి గ 
లక్షలు కేటాయించింది ఇవిగాక తుంగభ్మదా ఎగువ కాల్వ (వఠమదశికు 0 లక్షలు, 
కాండవ రిజర్వాయరుకు 18 లతలు పంశధారకు 49౧ లక్షలు, పృ్పలివెందలకు 1" *ఇక్షల 
కళ్యాణి రిజర్వాయరు నథకాచికి &* అతుల రూపాయిలు కేటాయింప్ప జరిగింది. 
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విద్యూచ్చ క్తి వధరొలు 


తృతీయ | ణాళకొకాలంలో గూడా రాష్ట్ర విద్యుచ్చక్తి స్కీములు ఆనుకొన్నట్లు కొన 
సాగలేదు. శవ (ప్రణాళికలో 50" మెగావాట్ట విద్యుచ్చక్తిని ఉత్స త్రి నేనేందుకు 8౧0 కోట్లు 
కేటాయించారు. 


గ్రీకెలం విద్యుత్‌ (ప్రాజెక్టుకు 5 కోట్ల రూపాయిలు కేటాయించడం జరిగింది కొత్త 
గూడెం “ఎ” శేంద్రంవద్ద శివ దశకు “20 మెగావాట్లు “బి” కేంద్రంవద్ద 480 మెగావాట్లు 
ద ౧ అ యి 

దిగువ నీలేరు ప్రాజెక్టు $800 మెగావాట్లు ఉత్పె త్తి చేయగలమని రాష్ట్రప్రభుత్వం ఆశిస్తున్నది 


దోలబిమ్యల్‌ మతిలి pr నీవోదికాంళాలు 


ఇటీవల కేంద్ర జలవిద్యుత్‌ మంత్రిత్వశాఖ 1969-64 సాంవత్సరిక నివేదిక (ప్రకటిం 
చింది, దీనిననుసరీంచి దేశంలో 12 మిలియన్‌ ఎకరాలకు నీటి వనరులు కల్గించబడినవనీ, 
7.5 మిలియన్‌ కిలోవాటు విద్యుచ్చ క్రీ చేయబడిందనీ తెలుస్తున్నది. దేశంలో 196 '_. ౫లో 
14.9 మిలియన్‌ ఎకరాలకు నీరందుతుంటే నేడు 16.8 మిలియన్‌ ఎకరాలకు నీరందుతు 
న్నది అనగా 9 మిలియన్‌ ఎకరాలకు అదనంగా నీటి సరఫరా జరుగుతున్నది. 


(089.2 ౧లో విద్యుచ కి ఉత్ప త్తి 9 7 మిలియన్‌ కీలోవాట్లుల టే, 196 64లో 
7, మిలియన్‌ కిలోవాట్లకు పెంచబడింది. ఆనగా సుమారు “ లక్షల కిలోవాట విద్యుడు 
త్ప త్తి పెంపుదల చేయబడింది, 


ad 


ఈ నివేదిక మబిట్టి మన రా 9నికి సంబంధించిన రెండు ముఖ్యోంశాలు కెలియవచ్చినవి. 


మొదటి కృష్ణా గోదావరుల నదీజల పరిశీలనమగూర్చి. రెండవది “నదీబోద్ద”ల వీరమించు 
టసు గురించి. 


1 68 మార్చి ” వ శేదీ లోక్‌సభలో కేంద్ర జలవిద్యుత్‌ శాఖామంత్రి చేసిన (ప్రకటన 
తర్వాత నదీజలాల నిషయంలో పరిశీలన చేయుటకుగాను రెండు "నర్కిల్చు" ఏర్పాటు చేయ 
విడినవి ఒకటి కృష్ణా, గోదావరుల లింకు కాల్వలను గురించి విచారించడం, రెండవది ముఖ 
మైన ప్రాంతాల్లో వీటి కొలతలు తీయడం. ఈ రెండు పనులు కొనసాగిస్తున్నారు. 


1. కేంద్ర జలవిద్యుత్ళ క్తి ఛైర్మన్‌ ఆధ్యక్షళమ ఒక కమిటీ వియమించబడింది. ఇందులో 
మహారాష్ట్ర, మైమాళ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌, మర్య(వ దేశ్‌ లకు నంబంధించిన లీఫ్‌ ఇంజనీర్లు సభ్యు 
లుగా వున్నారు. ఈ కమిటీ గోదావరీ జలాల మళ్ళింపు పధకానికి అయ్యే ఆర్థిక విషయాలను, 
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దానిలోవుండే అవకాశాలను ఆలోచించి సలహాలిస్తుంది. ఈలోగా ఇందుకు సందింధించిన 
రాష్ట్రాల మధ్య ఒక ఆంగీకారావికీ వచ్చేందుకు వ్నేహపూర్వక వాతావరణం కల్లించరమక్చ 
తుంది. గత ఆనుభవంతో పరస్పర చర్చలు, రాజీ సంవదింపులవల్ల పత్సలితాలు కులుగవచు 1! 
నని కేంద్ర జిలవిద్యుచ్చ క్రి మంత్రిత్వశాఖ ఆభి పాయవసతున్న ది, 


ఆయా (ప్రాంత నదీ లోతులను ఆభివృద్ధి వరచుటకు డోహడమిచ్చే ఏ ముఖ్య (ప్రాకే 
క్షును ఆవకుండా ఎవరికీ నష్టం రాకుంశావుండేలాగున చేయడమే (ప్రభుత్వోడెకమన్నారు, 
కేంద జలవిద్యుచ్చ క్రి సంఘంలో (వ్రత్యేకోద్యోగులు, కృష్ణా, గోదావరీ నదుల “హై(్రాలజీ"ని 
గురించి వరిశీలవలుగావిష్తున్నారు. ఈ విదంగా నదీ ,ప్రాంతాలలోను, (ప్రభుత్వ కార్యాలయా 
ల్లోను జరిగే పరిశోధనలు, వరిశీలనలు మూలంగా వివిధ రాష్టిముల మధ్య సంతృప్తికర 
సమాధావం రావచ్చునని కేంద్ర (వ్రభుత్వం ఆశిస్తున్నదిం 


నదీజోడ్డం బిర్‌మణ 


ఈ నివేదికననుసరించి, ఇదివరలో తలపెట్టిన “రినర్‌ బోర్డుల నిర్మాణాన్ని మావి 
వేయడం జరిగింది. The government had come to the conelu- 
sion that the setting up of River Boards was not nece- 
ssary. now most of the furctions of the boards were- 
such as could be discharged by strengethening the exis- 
tingorgan sations at the centre and in the states అవ్వివ్రాశారు" 


(వ్రస్తుతం వున్న కేండ్రి రాష్ట్ర స్టాయిలోమన్న పంస్థలలోనే ఈ నదీ బోర్డులు చేవే 
చాలా పనులను సిర్వ ర్తించవచ్చునని (ప్రభుత్యం ఆభ్మిప్రాయానికి వచ్చింది. ఈ విషయాచ్ని 
ఇంకా ఆర్థిక, అహార, వ్యపసాయళావా మంత్రులతో సంప్రదింపులు కొనసాగించబడుతున్న 
వని తెలియ జేశారు 


వివిధ రాష్ట్ర (వభుత్వాములు చాతీయ దృక్పధంకో తమ అంత ఛ్రాష్టీ 9 య వదీజిల వివా 
దములను సామరస్యంగా వరిష్కరించుటకు మముఖతను చూప్పుతువ్నవవీ, ఇధి ఆభినందసీయ 
విషయమనీ విశాల భావనఆుసీ తమ వివేతకలో పేర్కొన్నారు. 
౫ . అంతరాషీియ నవి. జిల్లాల 'వివాదంలో అండ్రువ్రదేశ్‌ కు ఏలాంటి నష్టం వాటిర్దికుండా, 
జాతీయ దృక్పథంతో పభుత్వం (వజలు తగు జాగరూకత వహించవలనీ ప్పంటుంది. 


15. అంతరాష్టీయ నదీజల పంపిణీ 


రోవ్యా 0౧ ఎభింధనలు 


ఏ ఒక్క పెద్దనదీ, ఒక్కో రాష్ట్రానికే చెంది వుండలేదు. ఆలానే కృష్ణా గోధావ 
మహా నదులుకూడా+ ఇవి ఉమ్మడి ఆ స్తీ, ఉమ్మడి (శేయన్సుకు అనుగుణ్యంగా నదీజలాల 
సద్వినియోగం జరగనలనీ వుంది, కోని ఇటీవలి కౌలంలో సీటివంపిణీ విషయంలో, (ప్రాజె 
క్షుర నిర్మాణంలో, ఆంత (రాష్ట్రీయ విభేదాలు తలె త్తినవి, ఈ కారణంగా త్వరితగతి సాగవల 
సిన మన ప్రాజె ల నిర్మాణం కుంటువడుతూ వచ్చినవి, అందుచే వివిధ రాష్టా9లమధ్య జల, 
విద్యుత్‌ (ప్రాజేక్షుల నిర్మాణ సందర్భంలోను. వీటీ పంపిణీ విషయంలోను (పభుత్వ శొసనాధి 
కారాలు గమనిద్దాం. సాంకేతిక విషయాలకు తోడు, న్యాయశాస్త్ర రీత్యాగూడా ఈ సమస్యను 
అర్ధం చేసుకోటం కొంత అవసరం. 


210 సంవత్సరానికి పూర్వం అనగా “మాంచేగు ఛమ్బుఫర్జ” సంన్కరణలకు 
వూర్వం, ఏ పెద్ద ప్రాజెక్టు కట్టాలన్నా,ఇండియా గవర్న మెంట్‌ యొక్క 'స్మెకొటరీ ఆఫ్‌ '్లేటు 
అనుమతిలేనిదే వీలునడేదికొడు. రాష్ట్రాల మధ్యగాని, రాష్ట్రా9లకు_ కేం దానికి మధ్యగాని 
ఉర్పన్నమట్యే శి గాదాలు “ఒస్పందంొ కుదుర్చుకొనటం వల్పగాని; బేక్ష నెకటరీ ఆఫ్‌ వేటు 
జారీచేసిన ఆర్జర్హ మూలంగా గాని సాధారణంగా నదిష్కరిం సబడుతుం దేది, 


1 21 సంవత్సర దరిమిలా. ఇరిగెషన్‌ రాష్ట్ర) రిజర్వుడు సద్ది అయింది, జిల విద్యు 
చ్చ క్తి ఉత్ప శ్రి ఆభివృద్ధి గూడా రోస్టా9ిని దేగానీ “(ట్రాన్‌ ఎపర్జు” సబ్దక్లు అయింది. 5 లక్షల 
రూపాయిలు మించివుండే ఇరిగేషన్‌ ప్రాజ్నెలు ఏివైనానరే, ముందుగా సెక్రటరీ ఆఫ్‌ 
వేటుకు, కేంద్ర (వళుళ్వమునకు నివేదించి మంజూరు పొందవలనీ వుంటుంది, 


19868 రావ్యాంగ చట్టంలో నిల ధిసలు 


197 నంలో రాష్ట్ర స్వవరిపాలన 19 అంశము 7న లిస్టు వ షెడ్యూలునను 
పరించి, వీట్‌ నన్లయి, ఇరిగేషన్‌ కౌలువలు, మురుగు పారుదల నీరు నిల్వచేయుట. జ్య 
విద్యుత్ళ క్తి మున్నగునవన్నీ రాష్ట్ర అ నెంబ్లీ ఆధికారాలశే లోబడివుంటవన్నారు నదీ నావికా 
మార్గం కొంతవరకు రాష్ట్రం. కొంతవరకు 'కేందౌనిధి అయినది. దీనితో రాష్ట్రాల గుండా 
(ప్రవహించే నదీ జలాలను ఆయా రాష్ట్రాలు వివియోగించుకో వీలైనద్‌, కాని రాష్ట్రాలమధ్య 
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ఉత్పన్నమయ్యే నీటి తగాదాల పరిష్కా_రావికిగాను డేశవ్యాపిత దృష్టితో కేద్ర యంత్రాంగం 
లేకపోవటం ముఖ్య లోపంగా కినుపించింది. అయితే 18.182? పెళ్షనుల [ప్రకారం ఆయా 
రాష్ట్రాలు ఆంతరాష్ట్రీయ వదీ జలాలను వినియోగించుకోవడంలో కొన్ని వియను నిబంధ 
నలు విధింపబడీనవి. వీటినిబట్టి ఏదైనా ఒక రాష్ట్రం ఇతర తాషహా ల [వయోజనాలకు భంగ 
కరంగా ఏదైనా చర్య జరిపే యెడల ఆలా నష్టపడిన రాష్ట్రాలు గవర్నరు జనరల్‌ వద్దఫర్యాదు 
చేయవచ్చును. ఆయన విచారణకు ఒక కమీషన్‌ను నియమిస్తారు, కమీషన్‌ నివేదికను సరి! 
లించి గవర్నర్‌ జనకల్‌ తనకు తోచిన ఉత్తర్వు చేప్తాడు. ఏ1 పెక్షను వనుసరించి ఆ ఉత్త 
ర్వును ఆయా రాష్రాలవారు వింగా ఆమలుజరిపి తీరవలెమ. 


అప్పటి ఆవివ క్త భారతదేశంలో నింధునది మీద దాని ఉవవదులుల పైన విర్మాణ మైన, 
కట్టనున్న (ప్రాజెక్టులనుగూర్న్చి వింధు రాష్ట్రం పాంచాల రాష్త్రం వై ఫిర్యాదుచేయడం జకిగింది. 
గవర్నర్‌ జనరల్‌ 941లో సర్‌, వి యన్‌. రావు యాజమాన్యం (క్రింద ఒక కమిటీని 
నియమించాడు. యు పి. మద్రాసులోని ఇంజనీర్ల నిద్దరిని సభ్యులుగా వేశారు. ఈ కమిటీ 
చింధు నదీ జలాల పంపిణీ సమస్యను పరిశీలించారు. (వ్రవంతంలోని ఇతర దేశాలలో ఈ నదీ 


జల పంపిణీ ఏ యేసూశ్రాలనమనరించి జరుగుచున్నదో, వాటిని పరిశీలించి నివేదికను 
సమర్చించారు, 


దీనిని బట్టి ఒక రాష్ట్రంలో నిష్మింవదిడుతున్న (ప్రాజెక్టులు, మరొక రా దానికి నష్షదా 
యకంగా వుండరాదు. ఆయా వదులు (ప్రవహిస్తున్న రాషా9లు సరస్సరం శం(ప్రదించుకొని 
(ప్రాజెక్టులు నిర్మించుకోడం సముచితంగా వుంటుంది. 


జినీవా క న్వెనన్‌ను విటి గూడా ఆయా నదులు (ప్రవహిస్తున్న అన్నీ రా )ల (వజల 
తె తై అజ్‌ థి 
శేమం కోసం, వాటి జలాలు ఉవయోగపిడపఆవి పుంటుందేగావి, రాష్ట్ర సరిహద్దులను బట్టీ 
సంకుచితంగా వ్యవహరించకూడదు. వదులకు ఎగువ భాగాన వృన్నవారు. దిగువమన్న రాషా9ిల 
వారి (వ్రమోజనాలకు భంగం కృలుగనీయకూడదు. ఇది ఆంతర్జాతీయ న్యాయస్మూశ్రా 
మగుణ్య మైనది. 


వదీజలాల పంపిణీ విషయంలో ఆయా రాషాల మథ్య ఏవైనా ఒడంబడిక” జరిగి 
యున్నయెడల మరల కొత్త ఒడందిడిక జరిగేంతపరకు వ్యాయశాప్రరీక్యా ఆ మొదట్‌ ఒడం 
బడిక ఆమలులో ఉంటుందని శ్రీ బి. యన్‌ రావు కమిటీవారు ఆ సందర్భంలో (వ్రాశారు 
1941 సం్యలో ఈ నింఢునది కమిటీ నివేదిక వెలువడింది. 


1*%4= నంలో ఇండియా గవర్న మెంట్‌ అశకేం ద్ర జల విద్యుర్‌, నావిగేషన్‌ కమీషన్‌ 
కొందరు ఇంజనీరింగ్‌ నిపుణులతో ఏర్పాటు చేసింది. ఈ కమీషన్‌ అందుకు సంబంధించిన 
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రాష్ట్ర పభుత్వాలకో సంవదిం చి వౌరికి నచ్చచెప్పటం మూలంగా ప్రాకెకు సీం ములను సమ 
న్వయం చేయడం. జల సంవత్తిని దేశ వ్యాపిత దృష్టితో సద్వినియోగ = చేసుకొనే పథకాలు 
దూపొందించతం మొదలైన భాధ్యతలు ఈ కమీషన్‌కు యిచ్చారు. దరిమిలా, కేంద్రంలో 
“వర్క్‌, మెన్‌, నవర్‌” విషయాలుచూచే (ప్రత్యేక మం్మకిత్వశాఖ నొకదానిని నెలకొల్పారు. 
ఐతే నచ్చచెప్పిన ప్పటికీ అంగీక రించనటువంటి రాషా9ల విషయంలో జోక్యం కళిగించుకోటా 
నికి కేంద గఫర్నుమెంట్‌ కు శాసనబర్ధ ఆధికారాలేవీలేవు కారణం నీటి వనరులకు సంబంధిం 
చిన 1895: చెట్టంలోని అంశాలు యింకా ఆలానే నిలచి వున్నవి 


1990 రాజ్యాంగ చట్టం 


స్వరాజ్యావశరణనంళర౦ $ల5"లో నూతన రాజ్యాంగ చట్టం ఆమలులోకి వచ్చింది, 
ఆ చట్టంలోని £61వ నెక్షన్‌ (వకొరం భారత పార్లమెంట్‌ నదీజలాలకు సంబంధించిన ఆంత్ర 
(రాష్ట్రీయ వివాదాలను, ఒక (ట్రిబ్యునల్‌ క పంపేందుకు శాసనం చేయవచ్చును. సుప్రీంకోర్టు 
గాని, మరే కోక్టకుగాని జోక్యం కలిగించుకోగూడదని కూడా చట్టం చేయవచ్చును, అయితే 
ఈ నదీ జలాలను (వజాక్షేమాన్ని గుర్తించి సృక్రమంగా ఆయా రాష్రొల వినియోగమునకు 
ఏర్పాటుచేసే అధికారం షార్లమెంట్‌ కు వుంది ఎగువ దిగువ రాషాొవారి నీటి పంపిణీకి కొన్ని 
నిబంధనలు చేయవచ్చును, పార్ల మెంట్‌ చేయు నియమ నిబంధనలు సరీగా గున రాషాాల 
వారు ఆమలు జరుపుచున్నారో లేదో చూడటానికి వారి స్కీములను పరిశీలించేందుకు గూడా 
కేంద్ర (వభుశ్యం వీలుకలి గింశవచర్చను 


మన మాతన రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించేటప్పుడు i985 చట్టం "4 అంశం 2వ లిస్టు 
7వ షెడ్యూలులోని లోటుపాట మే నవరించు&కు కొంత (ప్రయతం జరిగింది. 


“DevelopmentoflInterstate rivers and Intestate 
waterway for Purpose of flood control, Irrigation 
Narigation andhydio-Electric power and for the 
pu poses where such d-velopment under control of 
the union is deciared by Parliament by Taw to be 
expedient in the Public interest will be a union Sub- 
ject. “అని రచనా సంఘం 1వాస్‌ంది. 


శీ 


ఇంతక పూర్వం గ వర్మార్‌ జనర ల్‌చే నియమించబడీన క కొమీటీ, వివాదాల వరిష్మా.తా 
నికి సూతసలు నంపటం, దానిపె వె గవర్నర్‌ జనరల్‌ తనకు తోచిన ఉ శృర్వులీయడం జరుగు 
ఈండేడ్‌, కాన ఈ సూతన రాజ్యాంగంలో, (వజాస్వామిక ౦గా వచ్చిన మార్పు గచనార్హ ౦. 


pa ఇళ గ్‌ [9 జ (| అవ 1 జల 
జలాల వివావం 'పవాన నాాయమూ రిచేత నిదమింకపదడడిన “బల్‌ "ఐ పరిస 
3 ప % mr స్స (a అ 
రి పె దిదెతుందిం 
అనే . రొ Pe జై న్యా నా 
రాజ్యాంగం (ప్రకారం పాన్టమెంట్‌ కు లకించిన ఆశికౌరాలనుబట్లి పాన్ల మెంట్‌వాదు 
"అంత రాషాకియ జంవివాద ఉట్టమును నడడోర్డు తిట్టమును River Boars Act 
of 1860) చళాది. 
ఆంత రాష్ట్రకయ నీటి తగాదాలను పరిష్కరించేందుకు భారత (ప్రభుతం ఒక నియమా 
వని తయారు చేసింది, రెండు లేక అంతకంపే ఎకువ రాషొగల మధ సిటి తగాడాకు 
అల్‌ నా ఆ 


సంఒంధించి వచ్చిన ఫిర్యాదులను ఎలా పరిష్కరించుకోవాలో తీక్చరి స.ఘానికి ఊదోోగసలగు 
ఆ 
Su 


వద్దతిలో నియమించాలో కొన్ని వివరాలుగూడా తయాకుచేశారు.. 196 స 
ష్ట్రియ నీటి తగాదాల చట్టంలో 18వ వెక్షన్‌ కింద రూపొందించిన వీట్‌ తగాదాల నియమావ 
శని 1969లో వకటించింది. రాషాాల మధ్య సీటీ తగాదాలు వచ్చినప్పుడు నుప్రీవకోర్లలో 

లో లి జ (7 | Ca) 

పని చేసున్న న్యాయమూ రిని గావి లేదా రిజెక అయిన న్యాయమూ ర్రినిగాని హైకోర్షజకీని 
అతి ౬ వానే మా ఇ (an EE జ 

గాని ఏక సభ్య రిక్పరిగా బారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి నియమిఎచవచ్చు”ని ఈ చట్టంలో వ్పంది 


ey 


ఏచ్చైనా సీటి తగాదాను లీర్చుకోనం (ట్రిబ్యునల్‌కు పంపారివీ కోరిన పక్షంలో ఆ 
రాష్ట్ర పభుత్వం ఆ శగాదా వివరాలను ధారత (పభుత్తానికి, బిల విద్యుత్‌ శాఖ కౌరక్ణడర్శికి 
లేఖ (బ్రాయాలని నియమావ?లో వుంది. తమతమ వాదాలణ. చెప్పుకొనేందుకు నిరీశ ఫార 
ములో నిర్దిష్ట కాలంలో (వతివిధులను నియమించపలసీండివి ఆయా పకొలను కోరుతు ది ఈ 


చి అజ్మీ జ్‌ 


ఈట్‌ క న 
రతి సంఘానికి అఆవసర్న్మన ఆ'క నియమావళిని గూడా బర్చరిదింది ఈ ఖర్చులు 


Cy 


మొదట్లో కేంద్రమే భకెస్తుంది, జబు తీబ్బంనుపరించి తర్వాత ఇర్నులను రావట్టుకొంటుంవ 
టబ్బ్యునల్‌ తీర్చును అన్ని వక్షాలు శ5 పావహి.వాలినిందే. ఆ వయం అమలులొకి వస్తుంది, 
ఇవీ ముక్యాంశాలు. 
“వక్తి బోడల"చటము ననుసరించి మొద కీదా_గోదాన డల క్రివక్‌ జోరు ఏన*+దచు 
a లు భా i a గ్‌ా 
టకు కేంద (ప్రభుత్వం తలపెట్టింది. కాని కేంద్ర రాష్ట్ర స్థాయి గోనున్న సంస్థలతొనే ఈవదీ 
బోరు చేసే చాలపనులు నిర? ర్రింఉవచ్చునిని. రివర్‌ బ్రో నిర్మాణాన్ని _ప్రస్యతానికి మానివేసి 
a త్న ఇడ రా అ నొ 
నటు తెలునున్నది ఈ విషయాన్ని ఇంకను ఆక, ఆహార వ్యవసాయశాఫా మం తు ఇతో 
౧ శారీ! జ ళా 
సంవదింపులు కొనసాగించదిడుతున్నవటి, 


“నదీ జల పంపిణీ తిగాదా” చట్టాన్ననుసరించి మన దేశంలో ఇటీవల కొత్తి తీర్చు 
లిచ్చినట్లు ఏమీలేదు. వివిధ రాష్ట్ర ప్రభుత్వములు, జాతీయ దృక్పధంతో అంత డ్రాపీరీియ నదీ 
జల వివాదాలను సామరస్య పూర్వకంగా పరిష్కరించుకొనుటకు సువ ఇత చూప్పతవవి శే. [ద్ర 
జ_ విమ్యతీ మంశ్రిక్యశాఖ ఆభి పాయనడుతున్నది 


170 
చ va 
డతర్‌దకొల తనుభీ వాలు 
ఆమెరికా, కెనడా దేశాలలో అనేక ముఖ్య నదులు (పేవహిస్తున్నవి. ఆ మెరికోలో 


' “పనసీ” నడి కెంటకీ, పె” సీ, మిసినిసి, ఆలళామా, జార్జియా రాష్ట్రములగుండా (సవహి 
ది మినిసిపి నదియొక్క ఉపనది. టెనసీ వాలీ అధారిటీ (గ. V. A. అనే 


Le 
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దొపె రాకపాకలక వకాశం కల్చించుకొన్నారు డాములవెద్ద,విద్యుచ్భ కక్తిని ఉత్ప త్రీ 
యుట ద్యారా ఆనేక చిన్న పెద్ద పరిశ్రమలనభివృద్ది చేసుకున్నారు. 


£4, el et 
జి 
TK 
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జర్మనీ దేశంలో “రై నొనది” చాలా ముఖ్యమైనది. ఈ నది జర్మనీలో ఉత్తరముగా 
పారి హాలెండ్‌లో ప్రవహించి, ఆటు తర్వాత ఉత్తర సముద్రమున కలియుచున్నది. 'నెంటు 
లా౭న్సు నడి ఆంటారియా సర న్సులో పుట్టి ఈశాన్యమ.గా పారి ఆట్లాంటిక్‌ మహాసముద్ర 
ములో కలియ.చున్నది ఈరీ, అంటారియా సరస్సుల మధ్య 16 అడుగుల ఎత్తు నుండి 
పడే “నయాగరా” జలపాతమున్నది. దీనివల్ల ఉత్ప త్రిఆయ్యే జలవిద్యుచృక్తి కెనడా అమె 
రికా సంయు క్త రాష్ట్రములకు ఉపయోగపడుచున్నిది. ఇలా రాష్ట్రాలమధ్యనే గాకుండా దేశాల 
మధ్య గూడా ప్రవహించే నదులనుండి అయా దేశాలు ప్రయోజనాన్ని పొందగల్లుతున్నవి 


ఇక్కదొకి ముఖ్యవిషయం గమనించాలి. అమెరికాలో ఇరిగేషన్‌ విద్యుచ్చక్తి “కేంద్ర 
పబ్దక్సలు.”” [ప్రాజెకుల ప్లానింగు అంతా కేంద్రమే చేస్తుంది. నిర్మాణ బాధ్యత లను పె0వేట్‌ 
జట ణి య చ 
కంపెనీలకిసారు, వాళ్ళు దశలవారీగా ఆయా స్కీములను పూర్తిచేస్తారు. ధష్యా, చైనా 
దేశాల్లో వివిధ రాష్ట్రముల గుండా (ప్రవహించే పెద్ద నదులున్నాయి, అక్ళ_డ రాష్ట్రీయ 
వై రుద్ద్యాలంటూ లేవు గౌదిట్టి, (దిహ్మాండ మైన 'హెడ్రోఎలెక్టి9క్‌, ఇరిగేషన్‌ (ప్రొజెక్టులను 
స్వల్పకాలంలి" కట్టుకొనగల్లుతున్నారు. 


మన దేశంలో పెద్ద ప్రాజెక్టుల డిజైనింగ్‌ కేర్మడ జల విద్యుత్‌ శాఖ చేస్తున్నది. నిర్మాణ 
బాధ్యత ను సాధ్య మెనంత వరకు రాషా9లు వహిస్తున్నవి, రెండు, మూడు రాష్ట్రాల మధ్య 
ఆవపర మైతే జాయింటు కంటోలుబోర్డు'' లాంటిది ఏర్పరచుకొని పనులు కొనసాగించు 
కొంటున్నారు. ఇండియా, పాకిస్తాన్‌ల మధ్య కాల్వసనీటి తగాదాలు ఉత్పన్న మైనవి దీర్హ 


చర్చల తర్వాత, ఉభయదేశాల ఇంజనీర్లు కాల్వనీటి తగాదాలను కొంత పరిష్కారం చేను 
కోటం జరిగింది. 


నదుల వీట్‌ విషయంలో యిక్కడ వచ్చిన చీక్కులే యితర దేశాలలో గూడా వచ్చినవి. 
ఆమెరికా ఆ స్షేలియాలాంటి చోట్ల నావికా మార్గాలు నిర్వహించే బాధ్యతలు, వరద నివారణా 
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పధకొలు మొదట్లో ఫెడరల్‌ (వభుతాలకే ఆప్పుగింతటం జరిగింది. “జె 
శ్రా 
చ 


య [పాంతాలు కేవలం రాజకీయ పరిమితు 
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టక 
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గ్రా 
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(ప్రయోజనాల దృష్టిలో ఐక్య క్రాతివవికమీద సమంగా. నిర్మాణం 


Every river system 1s an 1610191016 Phisical unit 
which should be 80 developed as to render the grea- 
test possible Service to the whole human community. 
which it serves wheathers or not that Community is 
decided into two or more pclitical Jurisdictions అన్నారు. 
ఈ విధంగా కొన్ని అంతర్జాతీయ .కట్టుబాట్లు ఏర్పరచుకొవి నదీ జలాలు అందరికి సద్వినియోగ 
మయ్మ్యేటట్లుగా వధకాలు రూపొందించుకొవి ఆభివృద్ధిని సాధించుకొంటున్నారు. 


ఇరిగేషన్‌, విద్యుడుత్స త్తి ఈ రెంటిలో దేనికెలా (ప్రాధాన్యమివ్వాలి? ఆనే ఆంళం 
చాలాకౌలంనుండి ఇంజసీర్ల ఆలొచనలో నున్నడే. ఒక్‌ ్కాక్కప్పుడి ఉన్న సీటిని నడింవి 
యోగం చేసుకోవటంలో, రెంటికీ త్మీవ వై రుద్ద్యులు కూడా వచ్చినవి. 1997 జూన్‌లో 3 (. 
Stevens Steam regulation with reference 10 lrriga- 
tion and pnwer” అను గ్రంథంలో ఇలా (వాకాడుః 


“Irrigation is generaly recongnised as the superior 
use of waier and right fully so. Water supuly alone 
governs the extent of irrigation but does not govern 
solely the amount of, Power that may be developed as 


both head and supply are the factories in hydro elec- 
tric development. 


“There are many substitutes for water in power 
generation but there is no substitue fcr water in irri- 
gation” 


“In many cases harmony can be fostered and much 
can be done to eliminate conflicting interests Power 
must concede the superior right to Irrigation and in 
the long run will benefit substantially by that ccn- 
cession”- అవి (వ్రాశాడు. 
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మన డెళంలో అన్నిటికంపే వ్యవసాయానికి ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్సికీ అత్యధిక 
(ప్రాధాన్యత వుంది. వ్యవసాయాభివృద్ధికి నీటి వనరులు అత్యంత ఆవశ్యకం, ఈ దృష్యా 
చూస్తే “కోయినా” విద్యుత్‌ పథకంవల్ల అమూల్యమైని కృటా జలాన్ని దండుగ చేస్తున్నారని 
స్పష్టవడుతున్నది. 

అంతర్జాతీయంగా. నదీజల వినియోగంలో కొన్ని కట్టుబాట్లు ఏర్పడినవి, మన దేశంలో 
ఆంత్మరాష్ట్ర్యయ తగాయిదాలను వరివ్కరించుటకు రాజ్యాంగిరీత్యా కొన్ని నియమ నిబంధనలు 
రూపొందించుకొన్నాము. నదీ జలాల వినియోగంలో అనుసరించవలసిన “న్యాయం” వుంది. 
“'నడులు (ప్రవహించే రాష్ట్రంల సరిహద్దులతో సంబంధం లేకుండా ఆ నదుల పరీవాహక (ప్రదే 
శంలో ఎక్కడ ఎంత ఎక్కువ ఆవోర ధాన్యాల వంటకు, ఎక్కున మంది [పయోజనానికి 
వీలుంటుందో అక్కడ ఎక్కువ నీటిని ఉసయోగించాల”నేజే ఆ న్యాయం_- అందుచే సాధారణ 
న్యాయధర్మ నూత్రాలను వరికించినాా సాంకేతిక రీత్యా చూచినా, న్యాయశాస్త్ర రీత్యా ఆలో 
చించనా, మన పాజెక్ళల నిర్మాణంలో ఇంళటి జాప్యం కావలసిన ఆవసరం ఎంత మాతం 
లేదు. 175 సం॥లో జరిగిన కృష్ణా గోదావరుల నదీజల ఒప్పందం ఆ(గిమెంటు' 2 సంవ 
తృరాలకుగాని పునః పరిశీలనకు వీలుకాదు. కాగా గత ఐదారేండ్ల నుంది అనవసర కాల హర 
ఇంతో, వృధావ్యయంతో, మన (ప్రాజెక్టుల నిర్మాణాలు కుంటుపడిపోయిన దుర్గతి పట్టిందని 
చెప్పవలనివుఎది, ఈ ఆంత గ్రాష్టీీయ నదీజల పంపిణీ సమస్యను సాంకేతిక న్యాయశాస్త్ర 
రీత్యాగాక్‌, రాజకీయ స్థాయికి తేవడంవల్ల ఈ స్థితికి పరిణమించింది. 


న్యా యనమ్మత మైన హక్కులకై అందోళన గావిస్తన్న కాలమది. ఈ భిన్నా౭(ప్రాయాలను 
రరిష్కరించే నిమిత్తం నేషనల్‌ ప్లానింగ్‌ కమిషన్‌ వారిజే 1 1 జూలై 27, 2 తేదీలతో 
వూ. 


ఆప్పటి సమాచేశమ నకు బొందియి మంతి జీవరాద్‌ మెహతా, మద్రాను మంత్రి భక్ష 

- pr 

దరాదాచ్‌ సవాల్‌ వై న్‌యార్లంగ్‌, 
| 


హానీంగ్‌ కమిటీ అధ్యక్షులు వి. టి. కృష్ణమాచారి, కేం క 
వే 


ఇంతకు పూర్వం. ఒక్కొక్క నిర్దవ (ప్రాజెష్టకు చెందిన విషయంపైనే. దాకతో సంజ 
వము గల రాష్రాల మధ్య కొన్ని ఒడంబడికలు జిరుగుతుందే 0. 1944లో తుంగభద్రా జలా 
లను గూర్చి ఒక “ఆ(గ్రిమెంటు" కుడిరించి కృష్ణా గోదావరి కావేరీ తుంగభద్ర నదులపై 
కట్టుబడి చేయు (పాజెష్టలను గూరి గూడా ఒడంబడికలున్నాయి. ఒక రాష్ట్ర ఓక (వ్రత్యేక 
మైన (ప్రాజెక్టును నిర్మాణం చేయదలచినప్పుడు, ఆ నదులు ప్రవహిన్తున్న పరిసర రాన్ట్రాల 
వారి అంగీకారం పొందవలసి వచ్చేది, 


1751 సం॥లో కృషా, గోదావరీ వడీ జలాల పంపిణీవిగూర్చి సమ్మగ చర్చలు జరిపి 
ఇందుకు సంబందించిన వివిధ రాష్ట్రాల మధ్య ఒక ఒడంబడిక చేసుకోం జరిగింది, అవ్పటి 
వీటి విభబిన (గిమెంటు, ఈ [క్రింది (పాళీపదిక ననువరించి చేసుకోబిడిందె 


[1 18008 సం॥ నంచి ధవశీశ్వరం వద్ద విజయవాడ వద్ద పాలీవా వీటి పారు 
వల. వివరాలను దట్టి! (లి) వివిధ రాష్ట్రములలో అయా కాలములలో మన్న  పాగుబకి 
ప్రాంతం, నీటీ వివిమయము ననుసరించి: శ వదీ జలాలమ వివిధ రాష్ట్రములలోముమ్మందు 
జఉవయోగించకోటానికున అవకాశము. లను ట్టి ఈ కింది ఒడందిడిక జరిగింది. 
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196లీ బిభజున డికింబిడిర్‌ కృృతూనద్‌ 


fo 
విజయవాడ పద్ద తీసిన కొలతల (ప్రకారం కృ ష్టానదిలో సాలీనా నీట్‌ (ప్రవాహం 
1715 టి. యం. నీ, అకుగులని ఆంగీకరించబడింది. (పస్తుతం వాడుకొంటున్న వాటికీ 
నిర్మాణంలో ఉన్న ప్రాజెక్టులకు ఆయా రాషారీలకు యా [కీంది విధంగా నీరు కేటాయించ 
ఐిడీంది, 


(B యం నీ అడుగులలో) 


1 బొంబాయి 178 
వీ హైదరాబాద్‌ 180 
తీ. మైసూరు 6౧055 
4. మృదాను 290 


మొత్తం. "445 





మొత్తం నదీ జలాలలో యీ పే నుద్రహరించిన నీరు పోను కోత్త ప్రాజెళ్తులకు 
970.5 టి, యం, నీ, ఆడుగులురిటుంది. దీవిని సూలంగా 1 వెయ్యిటి యం, ని, ఆడు 
గులుగాభావించి, యీ |క్రీంది విధంగా ఆయా రాష్ట్రములకు విభాగించడం జరిగింది 


రాష్ట్ర్రం ట్‌యం.సి, ఆ, 
బొందియి 240 
హైదరాబాద్‌ * 250 
మైనూరు (తాత్కాలికంగా 10 
మ్మద్దాను 470 


ఈ పై వెయ్యి టి. యం నీ, అడుగులకు మీంచి వుండే జలాలను బొం౯యిశి 19/ 
హైదరాబాద్‌ 809%, మైసూరు 19%, మద్రాను శీకీ% విభాగించుకొనవలని ఉంటుంది. 


1851 నం, ఒడందీడిక తర్వాత ధాషా్రల పునర్విభజన ఆయిన తదువరి జాతీయ (పణా 
శీకా సంఘం వివిధ రాష్ట్రములకు నంవిన తాఫీదులను వట్టి కృష్ణ వీటిలో కక%%ిమనం వాశు 
కొమబటకు హక్కున్నట్లు స్పష్టపడుతున్నది. ఇలానే మైనారుక 27%, మహారాషానికి 
16.8% ఆని షాపింగ్‌ కమిషన్‌ నిర్దేశించింది, 
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గోడా వోరి 


ధవ'శేశ్వవం వద్ద తీసిన కొలళల (ప్రకారం గోదావరిలో సొలీనా నీటి ప్రవాహం 8రి! 
బి. యం సి, అఆకడుగులని ఆంగీంరింసబడింది. (ప్రస్తుత వాడకౌలకు, నిర్మాణంలో నున్న 
(ప్రాజెక్టులకు ఆయా రాష్ట్రములకు యీ [కించి విధంగా పీరు కేటాయించడ మైనది, బొందియి 
కర, 'హెదిరాదాద్‌ 209, మధ్య(పగేశ్‌ 860, మృదాను 800 మొత్తం క95 టి, యం. వీ 


ఆడుగులు, 


ఈ కేటాయింపులకు పోగా మిగలిన 198% టి,యం.సీ, అడుగుల నీరు (ప్రూలంగా 
1300) ఆయా రాష్రిములకీ (క్రింది విధంగా వంపిణీ చేయడమైవది. 


రాష్ట్రం పేరు టియంంసి, ఆ, 
t. బొందియి క్‌? 
బీ. మైదరాబార్‌ 444 
2 మధ్య పదేళ్‌ 4౯8 
కీ మద్రాసు 898 


ఈ నడీ జలాల పంపిణీ 2 ఏండ్ల ఆనంళరం మరల సమీజించబడుకుందవి ఒడకాడిక 
చేసుకొన్నారు 


విభ జాన డిడందబిడీర్‌ 


మహారాష్ట్ర మైనూరు మాఖ్య _వముఖబు స్వయంగా హాజరై శమతను (ప్రోంకాల 
(ప్రాజెక్టులకు కౌవలనీఐ నీటి వాటాకై కృషి చేశారు స్టైదరాబాద్‌ తరప్పన నవాబ్‌ ఆలీయార్‌ 
జింగ్‌ మరాట్సీ కర్నాటకానిక్తి, తెలంగాణమునకు కావలసిన వీరు కోరారు. వీటన్నిటీవి! పమ 
స్వయ పరచి, ఇంతింత శాతం ఆని నిర్ణయం జరిగింది, ఈ శాతం సీటి వవ్లయి కొంత ఎక్కు 
వగా వున్నా, తక్కువగా వున్నా వ ర్రిస్తుందనుకొ న్నారు. యార్‌ జంగ్‌ (వభృకులు “కోయినా” 
నీరు వృధాగా అరేచియా “మ్ముద్రంలోకి మళ్ళిస్తున్నందులకు అభ్యంతరం కేలీసినా, గాడ్డిల్‌ 
వలన సర్దుబాటు చేసుకోవలని వచ్చింది కొయినా న్వీముకు 6 కటి యం, ని అడుగుల 
సీటివి వరిమితం చేస్తూ పెవిధంగా కేటాయింపులు చేశారు 


“The above allcoations are subject to the condt- 
tion that the divertion of supplies across the western 
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ghate for Koyna ProJect will be limited tof75T1M, 


౮" ft అని నిర్ణయించు కొన్నారు 


అప్పటికి (పత్యేక ఆం|ధరాష్ట్ర మేక్పడలేదు. సమావేశంలో ఆం|ధల తరపున (పతి 
నిధియేలేడు పా*మె 


(ae) 
విమర్శిస్తూ ఇలా (వ్రాశారు. “ఇంత ముఖ్య నిర్ణయాలు తీసుకొన్న ఢిల్లీలో జరిగిన ఈ ఆంత 
(రాష్ట్ర్యియ సమావేశంలో ఒళశ్కా అంధుడు కూడా లేక పోవటం, ఆంధ దేళ (పజలయొక్క్ల 


ట్‌ సభ్యులైన శ్రీ మోటూరి సశ్యనారాయణగారి బోటీవారు అప్పట్లో 


జ్య న వాలు ఢీ ఇ మాని ఒపఫబ ఏ నో 
గొప్ప దురదృష్టాలలొ ఒకటి ” అన్నారు. ఆంధధ్రులకున్న ఇట్టి అననుకూల పరిస్టీతిలొ ఆ 
సమావేశంలో ఒడంఐడీక జరిగిందని (గహింతవలని వుంది. సమగ్రమైన సాంకేతిక సమ 
స్యల తర్వానంతరం, రాజకీయ దృక్పథం లేకుండా నాల్గు రాషా9ల| పభుత్వం (పేతినిథులు, 
[ప్రముఖ ఇంజనీర్లు, కేంద్ర మంతులు  ప్లానింగు కమిషన్‌ సమక్షమున కుదుర్చుకొన్న 


ఒప్ప.దంఇది ఈ ఆగిమెంట్‌ లి ఫండ్ల వరకు అమలులో వుంషటకు ఆంతా అంగీకరించారు, 


ఖో ర్య గ బ్‌ 


2 


తర్వాత కృషా నదీ జలాలను ఏయే ప్రాజెక్టుల ద్వారా సద్వినియోగం చే.కో వాలనే 
దానికి ఖోస్తా కమిషన్‌ నియామకం జరగటం, వారు లోవభూయిష్షమైన కృషా _ 'పెన్నారు 
(స్రాజెక్ష లను కాదని (పత్యమ్నాయంగా నందికొండ నీద్దేశ్కరం* పులిచింత పెన్నా ప్రాజెక్టు 
లను దశలవారీగా విర్మాణం గావించవలని వుంటుందని తమ నివేడికిలో నీఫార్సు గావించడం 
జరిగింది. మరికొన్ని పకశీలనలు సాగించి ఆంధ్ర హైదరాదాద్‌ రాషాలు ఓక్‌ జాయింట్‌ 
రిపోర్టును నిద్దంచేనినవి ప్లానింగ్‌ కమిషన్‌ దానినంగీకరించింది. నాగార్జునసాగర్‌ కు. భారత 
(పధాని శంఖుస్రావనోత్సవం జరిపారు 


19"6 సం';లో రాషొల పునర్విభజన జరిగింది, కొ త్త (షాంతాలను కలుప్పకొని భాషా 
రాషా9ికేర్చడినవి, కృషానదిమీద*““శ్రీశై లం“ (ప్రాజెక్టును, గోదావరమీద “పోచంపాడు"* ప్రాజే 
కును ఆంధ వదేక్‌ (పభుత్వం రూపొందించుకొన్నది 


రాష్ట్రాల పునర్విభజనానంతరం, ప్లానింగ్‌ కమీషన్‌ ఆమోదంతో కేం ద్రవభుత్వం 
1916 అ,గిమెంటులో కొన్ని సర్దుబాట్లు చేస్తూ రాష్ట్రాలకు లేఖివంపించి, ఈ కేటాయింపుల 
నాధారంచేమకొవే, తృతీయ సంచవర్ష (ప్రణాళికలో నుంచవఠఅనిన (ప్రాజెక్టుల వరి 
శీలన జరుగుతుందని గూడా తెలియజేశారు. 
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రొజూల వ్రు రర్రిరిభ జనో ఇను కరింబి చేనినో తాలొ_లీక్‌ 
ww 


గా 
నట్ట భాణ్లు (1960 దూ! =) 





ఇంతకుముందు అమలుతో 





నద్ర పేద రాష్ట్రం పేప వున్న (పస్తుతంచిర్హాణంలో hed మొతం 
వున్న (ప్రాజెక్టులకు పౌ గటులకు ~- 

కిర్షానడి మహారాష్ట్ర. 186 టీ. యం. ని, 1౯0 టి.ఎం.సి, ఓ5% టి,ఎంంన్‌ 
మెసూరు క్‌4ల్లి ల్‌ greg ™ 475 ™ 
ఆంధ్ర (వ్రచేశ్‌ 866 న 612 ” 988 "౯ 
1744 * 
మహారాష్ట్ర 80.50” 489.51" 518 * 
గోదావరి, మెసూరు $y ౯ కై * 5,0” 
ఆం(ధ్ర(ప్రిడేశ్‌ 498.60 a 1282 ౯౧” 1761.0" 
ఒరిస్సా జానా | —_ 80. ™” 
మధ్య (ప్రదేశ్‌ £0.90 a 202 99౯ పగ” 





రాష్ట్ర (వభుత్వముల ఆల్నిపాయాలు స్వీకరించి, 1841 వెపైబర్‌ లిశ్ర ల్ల“ తేదీలలో 
ఇంజనీర్లు అధికొరస్థాయిలోను 8 9" కేదీలలో మంత్రుల స్థాయిలోమ సమావేశాలు జర్మి 
వి. ఈ సమావేశంలో "1051 ఒడందిడికే చెల్లనేరదని” మైసూరు మహారాష్ట్ర (ప్రభుత్వ 
ములు వాచించసౌగాయి. మహారాష్ట్ర గవర్న మెంటు పోచంపాడు సీ మును ప్యతిరేకించింటి 
జుసూరు (వభుత్వం (గ్రశ్లైలం ప్రాజెక్టును (పతికూలించింది. ఆగి మెంట్‌ (వకారం ఆంధ్ర 
(పదేశ్‌వాటాకు వచ్చిన నీటితోనే శ్రీశైలం పోచంపాడు ప్రాజె్ళలను నిర్మాణం. చేసుకో 
దలచుకొన్నాము. ఇందు .అదనంగా కోరుతున్న దేమీలేదు వీటినేమీ గమవించకుండా నే 
19651 సం ఒడంజడికను తిరగదోడాలనీ, తమకేదో కీరవి ఆన్యాయం జరిగిదవీ వారాందో 
ళన చేయసాగారు, 19"9 సం॥నుండే అనేక లెఖ్కిలు, స్కీములు తయాబిచేవి కేంద్ర 
(పభుత్వం పై రాజకీయంగా ఒత్తిడికి సిద్ధమైనారు. 
న్యాయశా ప్రరీశత్యా శీర్‌" అగ్రిమెంట్‌ “ఒవ్పందంగానేే"గాక  “ఆవార్లూగా కూడా 
చెల్లనేరదని అవటం న్యాయకాస్తారినికి వకభాష్యాలు చెన్స్నడ మే అవుతుంది, కారణాంశరము 
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౨ ౫ (సభుక్వాలు, వ్యక్తుణ మారుతూవృండవచ్చు. ఆంతమా(త్రంచేత చేసుకొన్న ఒడంబడి 
కలు ఎటికప్పుడు మారుతూవుండవలనీం దేనా? మళ్ళీ మరొక ఒప్పదం చేసకొందామను 
క్రందాం. దానికి మాత్రం చిపరెక్కడ ? ఇప్పుడు మరలి ప్పానింగ్‌ కమిషన్‌. కేంద్ర (ప్రభు 
త్వాధికార్ల సమక్షంలో చేసుకోబొయ్యే ఒప్పందాలకు మాత్రం విలువేముంటుంది ? 


దీనిని దిట్టి న్మెహూ గనక్నమెంట్‌ చేసుకొన్న ఇండొ పాకిస్తాన్‌ ఒడంబడికలు 
యిప్పుడు రద్దుగావలని౦ దేనా? రాష్ట్రాల పునర్విభజన సందర్భంలో న్యాయంగా రాసలనిన 
ఆంధ పదేశ్‌ భూభాగాలు బళ్ళారి, కోలారు బంగారు గనులు, తీరు త్రని తిరువెన్న తాలూకా 
దిరంప్పురం (ంత్రాలు (ప్రక్కంరాష్ట్రాలలో కలినినవి, చేనుకొన్న ఒడంబడీకలకు మధ్యవ ర్తి 
తీర్పులకు విలువ లేదనుకొం'పే నటాస్కర్‌ రిపోర్టు రద్దుగావలనిందే. సరికొత్త సరిహద్దుకమి 
సన్‌ను వేని మరల వరిశీలించాలిసిందే! కావున ఈ వివాదాలకు ఆది అంత్యం లేకుండా 
తయారయి, జాతి ఐక్యతనే భంగనరిచే స్థితి ఏర్పడుతుంది, ఒక చెడు సాంప్రదాయాన్ని 
(ప్రవేశ పెడుతున్న వారౌతున్నార, 


“9 | ఒప్పందం” చెల్లనేదని మైసూరు, మహారాష్ట్ర _పభుత్వములు చేనీన వాదన 
లను అంగీక రిచి ఆో ఒప్పందం కేవలం ఆమలుపరచ వీలులేనిది, న్యాయహితంకానిది, 
చెల్లనిదో అని కేంద్ర న్యాయశాఖ, ఆటార్నీ జనరల్‌ గూడా అభ్మిప్రాయపడి సల హాయిచ్చినట్లు 

క! ఖా 
కేంద్రమంత్రి హఫీజ్‌ వెల్లడించారు. తమ సమక్షంలో చేసుకొన్న పెద్దల ఒడంబడికను గౌర 
విధించడంలో కేంద్ర (ప్రభుత్వాధికారు మంత్రులు అనుసరించిన విసరీతవై ఖరి, న్యాయశాస్త్ర 
వేత్తలను ఒనెతం ఆశ్చర్య చికితుల ౫ చేస్తున్నది. దీనివల్ల ఆంధ (పజాభిపాయాన్ని, రాష్ట్ర 
శాసన నభ ఏకగ్రీవంగా చేసిన తీర్మానాన్ని (తోసిపుచ్చినట్లు సృష్టపడుతున్నది, 


అం్యధవనే్‌ వానననభ్‌ తీరా నం 


కృష గోదావరి నదీజలాల పెంవిణీ ఒప్పందాన్ని సమయాసమయాలు లేకుండా, 
తిరగదోఊతూ, 9 నాటి ఒప్పందాన్ని మార్చి, నదీజలాల పృనఃసంవిణీ జరగాలని 
మెసూరు, మహారాష్ట్ర (వభుత్వాలు గావిస్తున్న (ప్రయత్నాలపట్ల, ఈ శాసన సభ తీవ్రాందో 
శన (పకటిస్తన్నది ఆయా రాష్ట్ర (సభుత్వాలు, (పైడాళికా సంఘం ఈ నదీజలాల పంపిజీ 
సమస్యను కూలంకషంగా వరిశీలించిన మీదటనే 1 5 ఒవ్చందం జరిగింది, రాష్ట్రాల పున 
ర్వ్యవనీకరణ సందర్భంగా భూభాగాలు ఓక రాష్ట్రం నుంచి మరో రాష్ట్రానికి మార్పులు జర 
గటం వల్లి తదనుగుణ్యంగా జర? వలన్‌నఏ కొద్దిపాటి సర్దుబాటు అయినా, అనలు ఒప్పం 
దాన్నే కిరగదోడటం, ఆంధ (వజల (నయోజనాలకు తీర నినష్షం వాటిల్లక లదు, 
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“ఇటీవల నీ జలాల పంసిజీ విషయమై జరిగిన అంత ర్రాష్షీ య (ప్రతినిధుల నమా 
వేశంలో 9” ఒడంబడిక్‌ పూర్ణికాలం ఖర్‌ ఏండ్దు అమదులో వుండాలని ఆంధ నభుత్వం 
ఆనుసరించిన విధానాన్ని ఈ శాసనసభ ఏక గీపంగా ఇలవరుస్తున్నది. 


wr 


[) 


జే రాష్ట్రాల పునర్విభజన సందిర్భంగా జరిగిన (ప్రాంతాలకూర్చులు, చేర్పుల 


దృష్ట్యా ఆవసచ మైన సర్దుబాట్లు జరుగదిఎనవీ అంతకుమించి 19 “1 ఒడంబడికలో మార్పులు 
జరగరా: నీ ఆంధ పభుత్వం అవలంభించిన వైఖరిని ఈ శాసనసభ బలనరున్వవ్నది"” 


ఈ ఏకగ్రీవ తీర్మానాన్ని నైతం కేంద్రం వరగణలోనికి తీనుకువ్శట్లు లేడు. ఆంధ్ర 
(ప్రభుత్వాన్ని శాననసభమా సం్మపదించకుండానే మొదటి మండీ పక్షపాత బుద్ధితో వ్యవహా 
రిస్తున్నార నే ఆనుమానమున్న గుల్తాతీ కమీషన్‌ రిపోర్టుతోపాటు, తమ మధ్యవర్తి పరిష్కార 
(ప్రకిటన చేయుటకు కేంద్రమంత్రి శ్రీ హఫీజ్‌ పాహసించాడ, ఇవి ఆంధ్ర ప్రయోజనాలకు 
నష్టకర మైనవి భావి తరాల (శ్రేయస్సుకు భంగకర మైనవి. రాజ్యాంగరీత్యా చట్టసమ్మతం 
గానివి. ఆం్యధ్రాభివృద్దికి దోహదమిచ్చే ఈ నదీజలాల సద్వినియోగ విషయంలో శేంద్రి 
మనల చిన్నచూప్ప చూచిందనుటలో సందేహంలేదు. 


గుర్తాతీ పతిపాదనలు 


సూక్ష్మంగా పరిశీలి_ మైసూరు. మహారాష్ట్ర (పభుత్వ వాదనలకు అమగుజంగా 
వివరాలు సేకిరించటానికి గుల్లాకీ కమిషన్‌ సానా తంటాలు పడినట్టు కవిసిస్తుందె ఆందుచేశనే 
ఆంధడేళంలో గుల్లాతీ కమిషన్‌ త్మీవవిమర్శలకు గురైండి గుల్లా్‌ నివేదిక నమనరింది 
కొంత వరకు కేందనిరయం నడిచింది ఫలితంగా 9 ఒప్పిందావిక్‌ తిలోదకొలిన్వడం 
జరిగింది, కృష్ణా గోదావరి వీట్‌ పంపిజీని గూరి కేంద్రమం్శ్తి. ' మార్చి *వ తేదీన 
ఒకి కొత్త “అవార్డును” (ప్రసాదించారు దీనితో వెనుకటి ఒన్పందం రద్దయిపోయినటుగానే 
థావించవళలనీవుంది, 'వ వంచవక్ష (వణా?కాంతావికి అనగా ౪7” వాటి+, ఈ వదీజలాలకు 
సంబంధించిన తుది సంపిణీ చేసుకోవచ్చునవీ తాత్కాలిక ఏర్చాట్లుగావి చారు. ఆంధ (వ్రదేశ్‌ కు 
క జలాల్లో రీశీ శ. కో ఘ ట* గుల వీరు రావలవివుండగా, కేంద్ర (వభుత్వంచేనిన 
కొ త్తవంపిజీ వల్ల గ టి యం. సి మాత్రమే యిచ్చారు. 


“వెనుకటి ఒప్పదం (వకారం మెనూపకు ప యూనిట్ల ండగా ఇవ్వుడు గ 
యూవిట్లు వారికి లభింవజేశారు, 


వెనుకటి ఒవ్పందం (ప్రకారం మప-రాష్ట్ర్రికు '7 యూవిట్లా శ్వండేవి. ఇన్పుడు శీ 
యూవిట్రకు "పంచారు, 
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అనగా మహారాష్ట్రకు వెనుకటి కంచ 938 యూనిట్ల నీకు హెచ్చుగా లభించింది, 
ఆలానే మైసూరుకు 77 యూనిట్ల నీరు ఎక్కువ వచ్చింది కాని అఆంధప్రదేశ్‌కు 8 టి. 
యం. సి. నీరు తగ్గించివేయడం జరెగింది. ఇది కృష్ణా జలాల పంపిణీలో ఆంధదకు బరిగిన 
అన్యాయం. క 
నాగౌదననాగల్‌ (కొకు 

డ్‌ వం 

దీనివలన నాగార్జనసాగర్‌ రెండవ దళ కుంటువడిపోతుంది. ఈ (ప్రాజెక్టు మొదటి 
దశకు మాత్రమే ఏ0! ట్‌. యం సి. ల నీరు కేటాయించబిడినది. ఈ సందర్భంలో నాగా 
ర్షునసాగర్‌ ప్రాజెక్టు "వ దశ ముజూరు కౌనిదని గుల్లాతీ కమిషన్‌ (వానీనదానిని దృష్టియం 
దుంచుకోవాలి, 9౧ లక్షల ఎకిరాలు నాగార్జునసాగర్‌ (క్రింద సాగొతుందని మన ప్రాజెక్టు నివే 
దికలో వుంది. ఇది ఒకే స్కీము అనీ. ఆర్థిక పరిస్టితులవల్ల దిశలవారీగా కట్టుకుంటున్నా 
మనీ వదేవదే వివరించటం జరిగింది, నేటి కృషా జలాల నీటి వంపిణీ తగ్గింపువల్ల న్హాగార్జున 
సాగర్‌ 'వ దళ ఆగిపోయే (వ్రమాదంవుంది. ఇది ఆహార ధాన్యాల కొరత పరిస్థితుల దృష్టా! 
మన భారతజాతీయ (ప్రయోజనాలకే భంగకరమని చెవృవలని వు ది. నాగార్జునసాగర్‌ జీవ 
దళ నిర్మాణానికి, గోచావరి జలాలను కృష్ణలోకి మళ్ళించే పథకానికి ముడి పెట్టడం ఆత ౦త్ర 
ఆశ్చర్యకరం, కృపా నీటినంతా ఎగువ (ప్రాంతాలవారి కిచ్చివేని ఇక గోదావరి నీటిని కృష్ణా 
దెల్లాకు తెచ్చుకొనేదాకా మీకు మరో మాగ్గంలేదని చెప్పదలచుకొన్నారు, గోదావరి నుంచి 
కృష్ణలోకి సీటి మళ్ళింపును గూర్చి, నీటి మొత్తాన్ని వాటి మట్టాలను స్క్మీములను పరిసీలన 
పూ ర్తిచేనిన తర్వాత నాగాగ్గునసాగర్‌ రెండవ 2కు ఎప్పుడో అనుమతించబడుతుందట 
నాగార్జవసాగర్‌ తుంగభ(ద్రా ఎగువకాలువల "వ దళగూడా పూర్తి అయినప్పుడే మన కమ 
(ప్రాంశాలకుువయో జనం చేకూరుతుంది. 'కేషద అవార్డు వల శ్రీశ్రైలం వద్ద ఇదివరలో ఆను 
కొన్నంత విద్యుచ్చక్తి ఉత్స త్తి అగుటకు వీలుండదు, సోమశిల (ప్రాజెక్టుకు 1"6 మూనిట్లు" 
పద్దేశ్యర్యం కాలువకు “క యూనిట్లు యింకను సీరు కావలని వుంటుంది వీటికి తగిన నీరు 
భేక కృషా, తుంగభదాలోయ (ప్రాంతాలు మున్ముందు నష్షపడే పరిస్టితులేర్చడతాయి. నాగార్జున 
ఫాగల్‌ (క్రింద శీ? లక్షల సాగ ల్లా 10 లతల ఎకరాలకే పరిమితంచేశారు. 


శ్రీశైలం * లక్షల 6 చేల కిలోవాట విద్యుదుత్స త్తి చేయగలదనుకొన్నారు. తర్వాత 
శి లక్షల * వేలకు తగ్గించారు. 24% యూనిట్ట సీరలా 180 యూనిట్ల కే తగ్గించినట్లు, 
శిరి లక్షల కిలోవాట విద్యుచ్చ కినే ఉత్ప త్రి చేయనున్నట్లు తెలియుచున్నది. 


పోచ పాడు (పాొజొట్ట్‌ 


గోదావరి వరీ జలాల విషయంలో గూడా ఆంధ దేశానికి. అన్యాయం జరిగింది. ఎట్ట 
కేలకు గోదావరినది వె “పోచంపాడు” (పాజేక్తకు ఆంధ్ర వదేశ్‌ (ప్రభుత్వం నిర్మించుకోవచు 
= ( జ న్‌ షీ న్‌ ఠి 


నని ఆబ యిచ్చారు. కాని డాన్ని గర టి యం నీ, అడుగుల క్‌ నిల 
శో 
శయంగా మాశ్ర మే నిర్యాణం గావించుకోపకనని పరిమితి విధించారు. డీనికి వేటాయించి 


సీటీ పరిమాణాన్ని బట్టి ఆది శాశ్వతంగా మధ్య తరగతి (ప్రాజెక్టుగానే ప్రండిహోతుంది. 


ఇఓ టి. యం. సీ. ల నీరుతో కి లక్షల 50 వేల ఎకరాలకు నీరందించే విధంగా 
రూపొందించ ఐడిన పోచంపాడు (ప్రాజెక్టు కి” టి. యం. వీ,ల నీరుతో ఇప్పుడు శొలక్షల 60 
వేల ఎకరాలకు, తర్వాత శీశే లక్షల ఎకరాలకు మాత్రమే నీరంచించగల్లుతుండి. తమకను వైన 
ప్రాజెక్టుల నన్నిటిని ఎగువన నిర్మించుకొనుటకు నుహారాష్ట్రకు ఆ సమమకివ౭టం 
చల్చ మున్ములదుదిగువన గోదావరి నీరు ఎంత లభ్యమవ్పతుందో. శెలియని స్తితి ఏర్పడింది. 
ఇంద్రావతి గోదావరిలో కలిసే (ప్రదేశానికి దిగువగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌ కట్టుకొను (ప్రాజెక్టులకు 
వీలుంటుందని కొన్నిఓదాడ్పు వచనాలు [వ్రాశారు 


ఈ కొత్త సర్దుబాటు యొక్క దుష్పలిత (వభావ అఫ్బుడే శ్రీశైలం, హోతంపారు 
(ప్రాజెక్టుల కుదింపు పథకొల పల్పనే అర్ధమౌతుంది. నాగార్జునపాగర్‌ డాము వర్ణ నీటీమట్టం 
'పెకిగితే శ్రీశైలం స్మీమ కు పునాదులు శ్రవ్వటం కిష్టమౌతుండి గదా అని ఏదో విధంగా 
శ్రీశైలం స్కీమ. శంకుస్టాపన జరిగినందుకు సంతోషించాము, ఆలానే గళ గ్‌. 6 ఏండ 
నుంచి చర్చలలో నలుగుతున్న పోచంపాడుకు (ప్రారంభోక్సవం జరగడం కొంత శుభ పదమే, 
కాని కృషా. గోదావరీ నదీ జలాల పంపిణీ విషయంలో '951 నాటి ఒప్ప దాన్ని (తోనరాజవి 
"కేంద్రం ఇచ్చిన కొత్త నిర్ణయం. దాగా ఆం ధడేశానికి అన్యాయం జరింందివేది మదవజాలవి 
విషయం. 


కృష్లలోతో గోదావరి మట్టతివు వొఢిరం 


ఒక్‌ నదీ (ప్రాంతంలోని (పజల న్యాయమెన ఆపసదరాలు తీర్చకుండా చే ఆ వది నీక 
మరో నదీ (ప్రాంతానికి (వవహింపచేయటం వివాదాన్నదమెన ఆంశ్లం, అపార మౌన వదీజల 
పంవదవున్నా, ఇంఛవరకూ భారీ (ప్రాజెక్టు ఏదీ గోదావరి చదిమీద నిర్మాణం గాలేతు. కాని 
గోదావరినది నీరును కృష్ణలోకి మరిలించాలనే వాదన మైసూరు, మహారాష్ట్ర |పిభుక్యాలు 
చేస్తూవచ్చినవి. ఈ పందర్భంలో గోదావరి మీద మకునావ దగ్గక PF R శ్వ ౩ 
ఎత్తున ఆనకట్టకట్టి 4 మైళ్ళ పొడువున కాలువ్యత్రన్వి. ప్రస్తుతం వాగార్జువసాగర్‌ ఎడమ 
కౌలవ [కంద భూమిలో ఎక్కువ 'భాగావికి వీరందించే విధంగా శీ గటి యం- ని, వీటిని 
కృష్ణలోకి మళ్ళిం చేటట్లు ఒక పథకౌన్ని మవోరాష్ట్ర మాచించింది రేండు లింకు కాలువలా 
(త్రవ్వాలని గుల్లాతీ కమిషన్‌ ప్యనరుద్ధాటించింద్సి ,గోదావలి దుండి కృష్టలోసకి పోలవరం 
విజయవాడ లి.కద్వాదా 21 టి, యం. సీల నీకు వళ్ళి వవచ్చునన్నడ. గోదావరిపై 
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నస అలుజకనుండి గాని, నంగారెడ్డివద్దను ౦ డి గాని పులిచింతల 
౭జర్వాయరులోకి మరొక లింకు కాల్వ ద్వారా 1 టి. యం. ని. నీరు మళ్ళించ వచ్చు 
నన్నది. కేంద్ర మంత్రి (ప్రకటన శదుపరి ఈ నీటి సరఫరా నిమిత్తం గోదావరి..కృస్లా 
లింకు కాల్వను గూర్చి వివరించుటకు రెండు సర్కిలు ఏర్పాటు చేయబడినవి. గోదావరి నదీ 
జలాల మళ్ళింపు పశకమునకు అయ్యే ఇరు లు, సాధక బాధకాలు, సాధ్యాసాధ్యాలు ఆలో 
చించి సలహాలిచ్చుటకు చీఫ్‌ ఇంజనీర్లతో ఒక కమిటీ గూడ నియమించబడింది వీరిప్పుడు 
పరిశీలనలు జరుపుతున్నారు. 


వ్యయ (ప్రమాన౭తో టాడుక్తున్న నలి 


గోదావరి వీరును కృష్ణలోకి పంపాలంటే గుల్హాతీ కమిషన్‌ ఆంచన్నాపకామే * కోటు 
రూపాయిలు కొవలనీవుం ది. అచ్చటి నిమ్నోన్మకాలు సరిగా లేవనీ సొరంగాలు తవ్వి 
వీరును సాధించవలని వుంటుందనీ యిది చాలా వ్యయ్మపయాసలతో కూడుకున్న పని అనీ 
ఈ సనులు పూర్తి ఆయ్యే సరికి సుమారు 8 కోట రూపాయిలౌతుందని మన ఇ-జనీర్లు 
అంచనా వేస్తున్నారు. 


“ఇంత చేసినా సుమారు 10 కంచి ఏ టి.యం నీ, ఆఆ౪గుల నీటిని మాత్రమే 
ఆలా మరలించుట కవకాశ మున్నదని' ఇదివరలో ఖోస్తా కిమిషన్‌ (వాసింది. ఇకిడ 
ముఖ్య సంగతి గమనించాలి ఉన్న నీటిని సక్రమంగా ఉపయోగించుకొని గోవావరి పై వాకే 
కులు కట్టకొనుటకు పూనుకుందామా ? లేక ముందు ఈ నీటిని కిష్ష- కీ మళ్ళింపుచేన్‌ 
అచ్చటి నుండి ధకీణాద్‌కి తరలించే స్కీములు తి యాచుచేద్దామా? ఏది ముందు? ఏది వెనుః? 


నాగార్జునసాగర్‌ కంటె రెట్టింపు వున్న గోదావరీ జలాలను న స్రైనియోగ పరచు పోల 
వరం ఇప్పూరు జలాశయము లు. ఇచ్చెంనల్లి (పాజిక్షు ఎంతగానో ఉసయోగిపెడితివి, గోదా 
వరి మహానది ఇచ్చ-వల్లి వచ్చిన తర్వాత తన్బే ఎగువన అంత భారీ (వాక నిర్మాణానికి 
అవకొశంలెదు. ఇక శిరి ఉపనదుల మీద కట్టుకుందామనుకున్నా రామపాదసాగల్‌ 
పాకెష్టు విర్మాణమైకే, శణరి రిజర్వాయరు ఆయకిట్టు మువిగిపోతుంద ఎ ఖోస్తా వాశారు, 
ఆచ ట కొండలు ఆడవి ప్రదేశాలు కావట. మూలాన. ఇరిగేషన్‌ అభివృద్ధి మందగతినిసాగు 
తుంది. అందుచే స్‌. నవిమీద కజ్బవలవిన ఇరిగేషన్‌, విద్యుచ్చక్తి (ప్రాజెక్టులన్నీ పూర్తి 
ఆయిన తర్వాత ఆప్పటికి నీరు మిగులుంే, దానిని పొదుపుగా వాడుకోవచ్చును ఆ 
గాని ఇన్పట్లో గోదావరి వీరు కృష్షలోకి మళ్ళించే పథకాల ఆలోచనలు ఆర్థర హిత మైనవి 
శ డబ్బుతో గోచ+వుపై ఓక్‌ ప్రాజెక్ళ నిర్మాణం" గావించుకో వచ్చు, 
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గోదావరి నీరును కృష్ణలోకీ మరలించటమే వారి (వధానో నైళంగా కనుపిస్తుంది. నాగా 
ర=సాగర్‌ ప్రాజెక్టుకు, గోదావరి నదీజలాల మళ్ళింపు పథకానికి ముడి పెెటంలోనూ. రెడు 
(పక్యేక సరిల్బును నియమించి వరిశీలనణ చేయించుటలోను వారు కృెతకృత్యులై నారు. 
ఇంకులో సాంకేతిక సాధ్యాసాధ్యాల కంచ రాజకీయ వ్యూహం (ప్రన్ఫు& మౌతున్నది 


క డెల్టా భూభాగాలను గోదావరి నీటి మీద ఆధారపరేలాగా పశకాలు తయాకు 
చేయటంలో ఒక (ప్రమాదం కూడా వృ ది సరియైన వర్షాలులేకుం'కే ఒక్కా” గాప్పుతు గోదా 
వరిలో కృష్ణ కంపే నీరు చాలా తకు_వగా వుంటుంది. ఈ విషయాన్నే ఖోస్తా హెచ్చరి3 
చారు గూడా అనాడు తెలంగాణా అవసరాలు ఎగువన గోదావరి (ప్రాజెక్టులమ గూర్చి 
పూర్తి అవగాహన, ఆంచనాలు లేనందున యింకా ఆదనప్ప జలాల విషయం ఆలోచనళోకి 
పెచ్చివుండవచ్చు గోదావరి లోయ (ప్రాంతవామల ఆననరాలు తీరిక తర్వాతనే. ఆయా 
(ఫొ జెక్టుల నిర్మాణం పూర్తి ఆయిన తర్వాతనే, శః మళ్ళింపు వథకొలు ఆలోచింబేటటు 
ఆంధ _వజలెల్లరూ శాగరూకత వహించవలసి వుంటుంది, ఇది ఆంధ్ర వమోజనారికు తీవ 
నష్టం గల్లించేది గావుననే దీన్ని గూర్చి ఇంతదూరం [వహైవించవలవివచ్చింది. 


నరులకు సీరు వచ్చే వనరులు. పరీవాహక (పాంతం, జనాభా కరువు [పదేశాలను, 
సాగుకు రాయశకైన భూమి మున్నగునవి పరిశీలించి, మళ్ళి నడీ జలాలను పృనపంపిణీ చేయా 
లవి కొన్ని ధర్మ నూత్రాలను మెనూరు, మహారాష్ట్ర (వభుత్వాలు వల్లి ంచడం, కేంద్రం వారిని 
సంతృ ఏ వరుచుటకు ఆం్మధవాటాకొచ్చిన కృషా జలాలలో 1 శటీ యం,సిల పీరు 


తగ్గించివేయటం, పోచంపాడు ప్రాజెక్టును పరిమిశంచేయటంచూచాము. ఇలాఆి 1 ద్రవాటా తగ్గీం 
చుట న్యాయ విరుద్దమెన చర్య, 


కృష్ణానది కింది భాగంలోకి వచ్చివకొద్ది నరివాహక (ప్రదేశం తక్కుపైనా వేద్య 
యోగ్యమైన భూమి విప్రారంగా వుంది దీనికి కారణు పై భాగంలో ఎగుడు దిగుడు నే వల్ల 
(కిందకువచ్చే వరికి నమతల భూమి మూలంగా ఆయకట్టు ఎక్కువౌతుంది. ఉదాహారణ, వాగా 
ర్హునసాగర్‌ కుడికాల్వ (కింద మమారు 4 అక్షల ఎకరాల భూమి వుంది. పీరు శక వగుట 
వల్లవే కివి లక్షల ఎకరాలకు ఇరిగేషన్‌ కు వీలు కల్లిన్తున్నారు, ఇందులో గూడా మూడవపంతు 


వరిసాగు మిగకాది మెట్ట ఆంటున్నారు వీరు పృష్కలంగా వుంటే 0 లక్షల ఎకరాలకు 
ఇ 
వీరందించ వీలౌతుంది 


ఇటీవల లోక్‌ సభలో డాక్టరు కే యల్‌. రావుగారు చెప్పినట్టు, ఆం[ధ్మవదేశ్‌లో 
కృషానది [క్రింద 70 లక్షల ఎకరాలు సాగయ్యే అవకాశమున్న భూమి పంది ఏ నది [కందా 
యింత పెద్ద భూభాగం ఏక ఇండంగా పాగయ్యే ఆవకాశం లేదు, 
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వొలీయ నయోాజునాలు 


అందుచేత సది (ప్రవహించే పరీవాహక (ప్రాంతమును బే గాక ఆ నీరును వుపయో 
గించుటకున్న నేద్యయోగ్య మైన భూమి ముఖ్యం. వ్యవసాయానికి నేల చదరంగా పుండటం 
అవసరం. ఆలాంటి భూమి ఆంధ్రదేశంలో విస్తారంగా వుంది కావున జాతీయ (ప్రయోజనాల 
దృష్ట్యా ఆంధ వ్యవసాయాభివృద్ధికి హెచ్చు సీరు కావాలి, కావేరీ నది నీరు? శాతం (కింది 
భాగంలో మ మదాసు రాష్రా9నికి ఉపయోగ పడుతున్నది. గంగా, యమునా నదుల కింందగూడా 
ఆలాగే వుంది ఇతర దేశ నదీ చది త్రలు చూరినా అంతే. నైలు నది ఇధియోపి మూలో 
పుటి సూడాన్‌, ఈజిప్పుల గుండా నాలుగువేల మెళ్ళు పూవహించి, ఆ పిన్ముట సము[ద్రంలో 
ప షతున్నది. కాని ఈ నదివల * శాతం నది పముద్రంలో పడబోవు ముంరున్న ఈజిప్పు 
లోనే లాఖిస్తన్నది కృ , గోదావరి డెలాలు సుభిక్షం గావబానికి ఈ మహా నదులేకారణ 
భూళమొళున్నవి, 

అర్థిక రీక్యా పొదుపరితనం వుండాలని ఆలోచించినప్పటికీ ఎగువన, దిగువన ఒక ఎకరం 
సాగుకు కొమ్మకు ఎంత గిడుతుంది ? ఆని చూ స్తే నాగార్జున సాగక క్రింద ఎకరానికి శ" 
రూపా మలై తే మైసూరులోని ౬క్కపల్లికి 0 రూపాయిలు ఎక్కువ పడతు్న5 కావున్కకింది 
(పాకి బగ ఎగువన క మేవానికి ఖర్చు కేడా 1:% నిష్ప త్తిలో వుంటున్నదని తేలుతున్నది ఐతే 
చెనుకజ"న కెమ (సాంతాల అభివృద్దికి కొంత పెచ్చుమొ శాం కుమ్ము వెట్టి అయినా ఆయా 
పాాతాలో (ప్రాజెక్టుల నిర్మాణాసకౌశాలు కిల్లించవలనీం చే, 

ఇక కరువు (పాంతాలను గురించి ఆలోచి క రాయలసీమ గాని, తెలంగాణాగాని ' 
మథ్యాంధ వెట భూభాగం కాని వెకకిబద్‌న పాంతాలు కౌవనుకుంపే అంతకంటే సత్య 
దూవమైన వి యం మరొకటి వుం3ందు పూర్వపు ఇరిగేషన్‌ 8 మిషన్‌ రిపోప్టైలు ఖోస్తా 
వేదిక మున్నగు రచనలన్నీ (ప్రత్యక తార్కాణాలు వర్షిపాతం తక్కువైన ఈ నిత్యకెమ 
(ప్రాంతాలకు వేరే నీటి వనరులు లేవు. నదీ జలాలను సవహింప జెస్తే మంచి సార వంత మైన 
డెహాగా యివి కూడా అభివృద్ది కాగలవు ' 

కృష్ణా చోయలో ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ము త్తం ' కోట్టి ' _రఅకీలి ఎకరాల హైమ 
వుంది, ఇందులో సాగుకు లాయక్రై నది 1 కోటి ఎకరాలు. ఇందులో కష్టపక 50 లక్షలు 
మాగాణి క లక్షల ఎకరాల మెట్ట మొ త్తం గి లక్షలు షన న వీటన్నిటినీ 
పరిశీలించే, మనం కోరిన సీటిలో సగం శత (ల వంతులు) 


హ్‌ నై త కాదు 


మెమాక ములో 87 అమల ఎకరాలు: వుండగా, ర్తి లక్షల ee మహారాప్ట్రింలో 
అశ లక్షల ఎకరాలు వుండగా 15 లక్షలకు మాటికి శీ) వంతులు వారికి కేటాయింఛామే 
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నునకు కోటీ ఎకరాలకు సనికి వచే భూమికి నీడ రావలని వుంటుంది ఇందుకు 60 వంతు 


లు మనకివ్వటం సదిబు- 18 శాతం గూడా కౌదని, 480గమాశ మే ఆంధ కివ్వాలని వ త్రిడి 
చేయసాగారు 


నదీ ప్రవాహంవల్ల ఆ నది [క్రంద ఎ.త ఛా నీటి పామదల ఆశ్చకుందో అదంతా ఒక 
“బైనిన్‌”గా తీనీకోవాలనేది [ప్రధానం అంతేగాని, పకీవాహక |పాంతంలో నుంచి ఎంత వీరు 
వస్తుందో దానిసిఒట్టి వాటా లెక్కగట్టాలనటం శాస్త్రీయ పద్దతి గాదు. వీటని పరిశీలన గావించి 
నట్ల యన ఆంధప్రదేశ్‌ కొచ్చిన సీటీ వాటాను మాక్నవలనీన ఆవశ్యకత ఏమీ లేదని స్ప 
పడుతుంది 


“రిపేరియన్‌ లా” సనుపరించి మేము ఎగువ సున్నాము గాబట్టి ఇవ్షమొచ్చినట్లు 
ఫేటిని ఆపుదల చేసుకొంటాం, లేక ఆసహజంగా తూర్పు నుండి వళ్చీము సముద్రం లోవికీ 
మరలించుకొంటాం” అనే సంకుచిత వాదనలు చెల్లివేరవు గదిని ప్యేత్చగా (నవహించి 
నివ్వాలి, ఉపయోగి న ఆనీటి ప్రవాహ స్వభావం మారరాదు. వీటి పరిమాణం గూడా 
మారరాదు.” ఇదీ అంశిగ్ధాతీయ కబ్బాభాటు మెనూ”, మహారాష్ట్ర (సళభుత్వములు నదీ 
బేసిన్‌కు చెప్పే వ్యాఖ్యానాలు పేేయన్‌ హక్కులక్కు మూల సూత్రాలకు విరుగ్దమైనట్టివి, 


నాదీ జలొలు నమ్ముదిం పాలు 


నీకు వృధా కాకుండా. మన నీ ములు ఇరిగేషన్‌కు విద్యుచ్చ క్రికి వునయోగించుకో 
టానికి వీలుగా వుంటే. మహో రాష్ట్రంలో ఆ" హజమెవ పద్ధతి శో వాడి కృష్టా జలాలను సము 
(దంపాలు జేస్తున్నారు, కొయినా” విద్యుత్‌ ప్కీనుకు 67 [కటి యం,వీ అ మంచి 
ఆదనంగా *7 టి, యం. ని, లు వాడుకొన్నారుు మనలను పం(వ్రదించకుండానే టన్మెల్చును 
పెద్దవి చేసుకొన్నారు. కృష్ణా నీటిని “ఈక టి,యంవ్‌ ల వినియోగించి, 1౧ లక్షల కిలో 
వాట్ల విద్యుచ్చక్తి నుత్ప త్తి చేని. ఆ నీటినంకా వశ్చిమ ఆరేబిచూ సముద్రంలోకి వృధా చేయ 
డానికి నదకొండు వథకాలు తయారు చేనుకొన్నారు. దీని నంగీకరిన్తే సుమారు 80 లక్షల 
ఎకరాలకు నీరందించే నీటిని పృధా చేయట మన్నమాట 


ఆమెరికా లాంటి విమ్యుచ్చ క్రీివై మక్కువ గల ఆ విక దేశంగూడా ఇరిగేషన్‌ కే ఆరి 
కతర (ప్రాధాన్యం యివ్వటం జరుగుతున్నది. వ్యవసాయానికా? విద్యుచ్చ క్రీకౌ? దేవికి పా 
ముఖ్య 'మివ్యాలి? వ్యవసాయాభివృద్ధికి కాదవి బీటివి సముద్రం పాలు చేయడానికి ఏ నాగరిక 
వేళల ఆంగీకరింతడు. _ఈ అణుయుగంలో విద్యూత్చ కీని వడీజలాలతో గాపండానే మరో 
విధంగా వుత్పత్తి జేవికోవచ్చు. కాని నీటికి మరో (వ్రక్యామ్నాయం లేదు. ఒన్నందావికి 
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భిన్నంగా కొయినా”కు ఎక్కువ నీరు వాడుకుంటున్నారని _పణాళీకా సంఘం గూడా 
విమర్శిదచింది. 


వ్యయం హెచ్చు 


ఆంధ్ర దేశంలో కృష్ణ నీటిని ఇరిగేషన్‌కు దీనితో పాటు విద్యుచ్చ క్తికి వువయోగించ 
వచ్చు, ఒక నీటి బొట్టు వృథాగాడు. కొయినా వద్ద నీటి మ్టం.__*- 68 పృలిచింత లవద్ధ__ 
80 అడుగులు, ఈ మధ్యలో ఎగువ కృష్ణ జల దుర్గవైన్‌ , ్రీశ్తైలం నాగార్జునసాగర్‌ 
పులిచింతల మొదలైన చోట్ల ఎన్నో నీట్‌ దూకుడు లున్నవి. నీటిని నేద్యపు సౌరర్యాలకు. 
*విద్యుదుత్చ త్రిక వినియె ాగించవచ్చును, మరొక విషయం గూడా వుంది. అది (ప్రాజెక్టు 
ఖర్చుకు సంబంధించినది, కొయినాలో (ప్రతి ఒక్క కీలోవాటు డఊఉత్స శికి 
1800 రూపాయిలు కిమ్మతు అవృతున్నది. కాని ఎగువ సీలేరు. శరావతి జల 
విద్యుచ్చక్తి ప్రాజెక్టులకు దీనిలో నగర అనగా 00 రూపాయిలు మాతమే 
ఖర్చు అవుతున్నది, దీనినిబట్టి విద్యుచ్చ క్తి నుత్స త్రి చేయుట చౌకగా వుం 
డాలి సీరు వృధాగారాదు. ఆనే రెండు భు సూత్రాలను వారు విస్మరించారు. 


ఓక దకోకోట్‌ ఘనపుటడుగుల నీరు గ్‌ వేల ఎకరాలు పల్లపు సాసపచేయుటకు ఉవయో 
గవడుతుందని సాధారణ ఆంతచధా ఈ వీధంగా లకీల ఎకరాలకు సీరందించే జాతీయ 
స-ప-ను యిప్పటికే వృధాచేస్తున్నారు. నీటి వంపీణీ విషయంలో 1. గృహావసరాలు కి, వ్యవ 
పాయం, కీ విద్యుచ్చక్తి, 4- రపాణా మార్గాలు, ఇలా వరున (క్రమంగా (ప్రాధాన్యత వవొసా 
యవి ఆంతర్జాతీయ కట్టుబాట్ల తెలియజేన్తున్నవి. ఈనాడు జరుగుతున్నది ఆ అంతర్జాతీయ 
కొట్టుదాట్టకు పూర్తిగా విరుద్ధం, వళ్చిమ క నుమలకు, ఆరేశియా సముద్రమునకు మధ్యనున్న 
భూమి దాదాపు 800 చ. మై. అక్కడి వర్షపాతం 179వ ళ, కో, ఘ, టడుగులు ఇదంతా 
సముద్రంలోకి పోతున్నది. ఈ మొత్తం నీరు కృ నడిలో నమ్మకమైన నీటి (ప్రవాహానికీ 
సమానం, ఈ నీరును ఇరిగేషన్‌. విద్యుచ్ళ క్త పనియోగంకోసం, మైసూరు గవర్నమెంటు 


వరిశీలనలు జర వకుండా, Ul లం స్క్రీముకు వీ లేదనీ, నాగార్జునసాగర్‌ 2వ దళ వద్దనీ, 
ఆసమ౭జన మైన వాదనలు చేస్తూ వచ్చారు, 


1 కా 


కృష్ణా వీటిలో 475 జ్ఞ కో, = టడుగుల సీరు కావాలనీ మహారాష్ట్ర (ప్రభుత్వం, 
1౯59 శ. కో. ఘం టడుగలి భా కావాలని మెనూరు (పభుత్వం అంటే మొ త్రం 199క 
శ. కో ఘ. టడుగుల నీరు కోరుతున్నారు. 'శృష్టానదీ (వవాహంలోని సీరు 175” శం కో 


ఘం టడుగులు మ్యాత మేనని శెలనుకొవ్యప్పుడు మెమారు, మహారాష్ట్ర (వ్రభుత్వ కోర్కెల 
శ్వరూవం ఎలారిటిదో బోధనడుతుంది, 
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ఇక గోదావరి బేసిన్‌లో తమకు కావాలని కోరిన నీటి పరిమాణం ఈ చిధంగావున్నది. 
మహారాష్ట్ర (పభుత్వం 18*9 టి. యం. ని అకుగులు, మధ్యప్రదేశ్‌ కోరినది 410 టి" 
యం. నీ. ఒరిస్సా కోరిన కనీసకోర్కె 0 టి,యం, వి, మొత్తం (4 శ, కోయ 
టడుగుల సీమ కోరుతునాారు. తమతమ మెమొరాండమ లలో స్పష్టంగా నమోదుచేవిని లెక్క 
లవి గోదావగిలొ మొ శృం నమ్మకింగా ఆధారపడగల జిల్బప్రవాహం రి టి యం వి. 
ఆని యింతనరకు జరిన పరిశీలనవల్ల తేలుకున్నది. అందుచే 5 0లో 9౧49 తీవివే 
యగా యిక మవికు మిగిలిని నీరు 45గం టి యం ని. అడుగులు మాత్ర మే. ఒక్క గోదావరి 
డెబ్హా నిజాంసాగర్‌ ఆ మకొట్టులకు లి టి, యం-ని. లనీకు కావలని వుంటుంది, అనగా 
ప్రస్తుతమున్న ఆయకట్టు మినహాయించి ఏ పాజెప్టను గూడా గోదావరి నడిపి యిక అంధ 
దేశంలో కిట్టుకోటానికే వీలు లేదన్నమాట. వారి కోర్కె లనమసరించి ఇక గోదావరి మళ్ళింపు 
పథకాలకు మాత్రం అస్కార మెక్కడున్నది? కృష్ణా, గోదావరుల నీరును సద్వినియోగం 
చేసుకొన టకనువైన వి సృృతావవాశాలున్న ఆంధ్రప్రకేశంలో ఇక ఏ కొత్త జిల, విద్యుత్‌ 
(పాజ్ళె ను కట్టుకోరాదినే ద్వేష భావనలతో వున్నట్లు వారి వ్యవహార సరళి కన్సడుతుంది. 


కృషా గోదావరీ నదీ పవాహంలోవుండే నీరును తక్కువ ఆంచనా గఖారసీ, ఇంకా 


ఎక్కువ వుంటుందని వారి వాదనల సారాంశం. ఆందుచేత తమ వాటా ఎక్కువ పించాలని 
వారి వత్తిడి, 


12”1 ఒవ్నంద._లో కృషానడిలో నికర (ప్రవాహం రీకీ శాతం (ప్రాతివదిక విర్ణయిం 
చా, 795 శాతం [పాకిపదిక పై నాగార్జున సాగర్‌ నిర్మాణం జరుగుతున్నదవీ, అందుచేత నికళ 
(పవాహం 7 శాతం లెక్కలచోసీటినంతాపునల్వభజి చాలవి అవ్యరాస్షి యులు కోరుతున్నారు. 

ళు 
కేంద్ర జలవిద్యుత్‌ కెమిషన్‌వారు దేశంలోని ఆని) ప్రాజె అకు ఒక స్తూతమే ప్రాతిపది 
కగా తీసుళొంటున్నారు గాని ఒకి నాగా ష్టనసాగర్‌ కు మామే కౌదు. 


ఖోస్తా నిపుణుల సంఘ వివేశికననునతించి గూడా కృష్ణలో, 745 టె, యం. ని లవి 
విదెశ మౌతున్నధి. ఆ తెకుంటే ఎంత వీరెక్కు_వ వుంటుందో వరిశీలవానుభవాల వూర్వకంగా 
రుజావుచేయ లేదు, గుల్తాతీ పంభుంవారు వెనుకటి ఇంజవీర్ల లెక్కలన్నీ శవ్వు ఆని విరూపించ 
డాచికి విఫల పయత్నం చేశారు. ప్పష్టంగా చెప్పలేకపోయినారు. చివరకు కృషలో 1 క శ, 
కో, ఛు. టడుగుల నీరు వుండలస్చునస వరిశీలన చేయాలన్నారు. ఈ 75 ప్రాతిపదిక 
ఘ్యాశ్రాన్ని కేంద్ర గూడా కొంతవరకు ఆంగీకకెస్తున్నది: కేంద్ర ఆవార్డు (ప్రకారం 75 శాతం 
ఫాతివడికమ. లెక్క_డిగికే, .కృషావదలో _ 9962 శం కో. ఘు దడుగుల సీరుంటుంది, 
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8* ఆధారమైకే 1745 శ, కో ఘం గడుగుల నీరుంటుంది. ఎక్కువ నీరుంటుందని శే్చి 
తనుకనువుగావున్న ఎగువ (ప్రాంతాల్లో పెద్ద జలాశయాల్లో నీటిని ఆొకట్టుకుం"టే దిగువ (ప్రాంతా 
లకు వచ్చేనరికి నీరు తగ్గిపోతుంది. మన ప్రాజ్నెల [క్రింద నీరుండదు లెక్కల్లో నీరున్నటు 
కనిపించినా, ఆచరణలో నది దిగువ (ప్రాంతాన వున్న ఆంధ) భూభాగాలు నీటి ఎద్దడీని అను 
భవించక తప్పదు. ఈ (ప్రమాదాన్ని గుర్తించిన ఇంజినీర్దు; శ్రీ తెన్నేటి విశ్వనాధం, వావిలాల 
సుందరయ్య (పళ్ళతులు ద్య షకి తెచా రు. రాష్రవబ్లిక్‌ శాఖామాత్యులు కూడా “ఇప్పుడు 
ఆమలులోనున్న ప్రాకెక్టులక్‌ 'సంబింధించినంత వరకు కి శాతం వాతిపెదికగా తీసుకోవాలి 
భవిష్యత్తులో ఆననరమెన 7౯ శాతం తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు బరిగిన ప వణీ రిక్‌ శాతమే 
ఈ (ప్రాతిపదికననునరించే గత నూరు సంవత్సరాలిగా కృష్ణా, గోదావరుల డిల్టాల వ్యవ 
హారం జరుగుతున్నది” అన్నారు, కేంద్రం మాతం 7 శాతం నీరు సీలకిడిగా లభిస్తుం 
దశే పద్దతి యోగ్య మైనదిగా యిప్పుడు భావించింది, 


గోదాపరి, కృష్టా నదులలో సీటీ ప్రవాహాన్ని గురించి పూర్తి వివరాలు యింకొ నేక 
శించదిడవలనీ వున్నదనీ ఈలోగా నదుల మీద ఇప్పుడు నిర్మాణంలో వున్న నిర్మించాలని 
అలోచనలు నున్న ప్రాజెక్టులను కిట్టుకోవచ్చుననీ వ పంచవర్ష పశికొంతానికి 9 6లో 
మిగులు సీటిని దృష్టిలో వుంచుకొవి ఆవసరమైన వున సంపిణీ చేసుకో వచ్చుననీ. కేంద) 
జలవిద్యుత్‌ శాఖమంత్రి కొన్ని తాత్కాలిక సర్దుబ్మా గావించారు. ఈ నదులలో నీరు ఎంత 
(పవహిస్తున్నబో పూ ర్తిగాతెలునుకోకుండా ఆసమగమైన మదింపులవైన ఆధారపడి 
రాష్ట్రాల వారీగా నిచీ జలాలను పంచడం వాస్టవిక ౦గా వుంబుందన్నారు. నిరంతర జల 


నవాహ విషయాల లెక లను సేకరించి పరిశీలన చేసూ వుండటానికి “ఒక ప్యవస్థన్ను 
ఏర్పాటు చేయ నిశ్చయించారు 


బుడ్డ నవ పదాయ 3 


ఈ ఆంతలాష్టీయ నదీజలాల తగాదాలవల మన దేశాభివృద్ధికే ఎంతో హాని కలుగు 
తున్నది ద్వితీయ పంచవర్ష విాశికలో, ఉదహరించిన పాగిజెక్ళలు నైతం _ విభేదాల 
మూలంగా ఇప్పటిదాకా కుంటుపడిపో యినవి. ఇంత కాలం ఏదైతే న్యాయమైన ఒడందిడీక 
అని భావిస్తూ పచ్చామో ఆ ౧ 1 ఆగిమెంట్‌ ఆశాక్ర్రీయమె అమలు ఏరగరానిదైపోయింది 
కృష్ణ నదీ జల్హాలో మన వంతుకు వచ్చిన వాటాలో 1 8 శ, కో, స్వా. టమిగుల నీరు కోత 
పెట్టబడింది సాంకేతిక ంగా కష్టమై ఎకు వ వ్యయంతో గూడి కృష్టా గోదావరి లోయ వాసుల 
క్షేమానికి భంగకరంగా ఉండేకీతి ఆస్వాభావిక మైన గోదావరి మళ్లింపు పథకాలు లింకు కౌల్వ 
లను నూరు విచారణలు పరిశీలనలు గావించి బడ తున్నవి " శాతం పా౦ంతిపదిక యోగ్యమై 
నదిగా భావించి గోదావరీ, కృష్టా సిదులలో లభ్యమయ్యే జలాల పూర్తి వివరాల చేకరణక 


189 


జో 


ళన 


కశిలనకు మక్‌ ఒక వివస ఏర్పాటు చేయజడశఈన్నడి చేని కొన్న ఒడంబడికలు ప 
రే చెడ్డ సంవిడాయం ప్రవేశ పెట్టబడింది కృష్తా గోదావరీ వడీ జలాల విషయంలో 
a టి శ్రా 
హోరాష్ట్ర మైసూడు (ప్రభుత్వాల వాదనలు చూచి వంశధారా సీలేరు నచులసె ఒరిస్సా (ప్రభు 
శ జ (an చ 
త్వం గూడా తగాదా పెట్ట నారంభించింది. 194: జనవరిలో మాచ్‌ ఇండ్‌ హపారెడైళకు సం 
శ కా 
బంధించిన 99 సంవత రాల ఒడంబడిక వున్నా 19౯౧లో ఏగువ వీలేడ ఆగింమెంట్‌ నన్నా 
సీలేరు విద్యుదుళ్చ త్తికిగాను చెరిసగం నీరు వంచుకోవాలవి వాదించింది. 96% ఆగిగిమెంట్‌ 
డ్వారా ఒరిస్సా దానివి సాధించుకోగల్లింది. మన పిభుత్వం చెరినగం వీట్‌ పంవ్‌జీకి ఒడం 
బడక తప్ప దు. శంశధారానదివై 1950లో ఒప్పందం వున్నా. *'9.9 'వెపైంబర్‌లో 


ర 
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చు! వంశధారావడీ జలా_ను చెరిసగం వంచుకొనేటటు ఆగిగీమెంట్‌ చేనుకోక తప్పలేదు. 
మడాను నగరానికి వీట్‌ సరఫరా నిమి త్తం కృష్ణా జలాలను యివ్వటానికి ఆంగీకరించక 
తప్పని న్ఫితిని కల్పిస్తున్నారు. ఒడంజదీకలు చేసుకోటం కంటే చి త్రజద్దికో అమలు జరవ 


టం మకీ ముఖ్యం అదే లోపించి నప్పుడు ఇలాంటి సంఘటనలు తన్నవిసరి ఆవ్వతున్నవి- 
ఆనా౪=య 2 


కేద్ర (పళుళ్వం విష్పాకికంగా, న్యాయ బుద్దితో వ్యవహరించివట్లయి కే సహజంగా 
కోయినా వీటినీ ఇలా దుర్వినియోగం చేయనిచ్చేవారు కౌడు, ఏటా §.4 లక్షల చిమ్నల 
ధాన్యాన్ని తరుగు (ప్రాంతాల శ్ర ందిస్తు్న అన్నదొతగా వున్న ఆంధ్ర వదేశంలోని (ప్రాకెక్టులకీ 
స్టితి వట్టించేవారు కాదు చతుర్ద [ప్రణాళిక రాటోతున్నా యింత వరకూ గోదావరి మహానదిపై 
చెన్పుకోదగిన ఏ భారీ (ప్రాజెక్టును (ప్రారంభించకుండా వుండేవారు కాదు. విద్యుచ్చక్తి లేక 
పారిశ్రామికంగా అధమ స్థానంలో చున్న ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో విద్యుత్‌ స్మీములమ త్వరిశగతిని 
కొనసాగించకుండా మూల'పెట్టి వుంచేవారు కాదు. పాంకేతికంగామ, వ్యాయ కా ప్రరీత్యాను 
చెల్లనేరని ఆంతర్జాతీయ కట్టుబాట్లకు విరుద్ధమైన్యా మైసూరు, మహారావ్ట9ి, ఒరిస్సా వాదనలకు 
తల ఒగ్గింది కేంద (వభుళ్య్వ్యం. కేంద్రం తీర్చువల్లి అంధ దేశానికి అన్యాయం జరిగింది. 
ఏ చిన్న (ప్రాజెక్టు ఆయినా సరేలే ఆవి పోచంపాడు, శ్రీశైలం నాగాద్దనపాగరు పీలేరు 
మొదలగు వాటీకి కాక్కాలింగా సంతృప్తి వడవచ్చునేమోగావి. కేంద [(వళుశ్వం ఆనుపర్వి 
చిన వైఖరి మన భావి తరాల (శ్రేయన్నుకు భంగకరంగా వరిణమించుతుందే మోననే భయనందే 
హాలు కయిగక మానవు. అందుచేతనే |వ్రతివక నాయకుల విమర్శకులకు. వెలువరించిన 
ఆందోళనకు, రాష్ట్ర పల్లిక్‌ వర్క్స్‌ శాఖా మాత్యులు “మనకు ఆన్యాయం జరిగివ మాట వా స్ప 
వము, దానివి తోలగించుకోటానికి మనందరం కలివి కృషిచేదాం. ఇదే నభ్యులందరిక్‌ నా 
మనవి" అన్నాక,” వరిస్టితుల దృష్యా కేంద్ర నిర్ణయాన్ని ఆనమ్మతితో ఆంగీకరెద్దాంర" ఆని 
విజ్ఞి ప్తీచే” రు, 


17. పాజేక్టుల నిర్మాణంలో అవరోధాలు 


మన ప్రాజెక్టులు సత్వరం పూర్తిగా పోవడానికి దోహదం యివ్వకుండా కేంద్రి (ప్రజ 
త్వం (పణా?కొసంఘం అవరోధాలు కలిగిస్తూ వచ్చింది “ శ ఒప్పందాన్ని ఎంకి 
మాతం అంగీకరించమనే మైసూరు, మహారాష్ట్ర వాదనలకు తలొగ్గింది. వారు ఈ నదీజలాల 
వివాదంలోని న్యాయాన్యాయాలను విచారించవలబ కోలేదు, విచాాణలతో, కమీష 3 నియామ 
కాలతో కాలహగణం చేస్తూవ చ్చింది. (ప్రాజె బో ఇంతి కౌలం అవ్‌ ఎంచడింపలని, ఆంద 
దేశానికి కలిగిన ఆపదలను కేషేదం ఆంతగా ఆలోచించినట్లు లేడు. ఆంధప్రదేశ్‌ భు 
త్వంతో సంప్రదించకుండా నే గల్లాతీ కి మీషన్‌ను నియమంచి వరిశీలనంబూ మళ్ళి లె్కాల 
తయారీకి పూనుకొ-ది. చివరకు - 25 ఏండ వరకు చేసుకొన్న కృష్ణా జలాఎ ఒప్పుండాష్న 
ఆలా ప్రీయమని |త్రోనిప్పక్చి ఆంధ్రకు నీటి వాటా తక్కువ కేటాయించింది ఇట్టి స్టిజలో కేం 
రాజకీయవ త్రిడులకు లొంగి వక్ష పాతంతో వ్యవహరిస్తున్నదని ఆంధ (ప్రజలు వడికి 
(ప్రజా _పతిని1 లు అనుమానించడంలో తిప్పేమున్నది? శాసన నభా చర్చలు జత్రకిల ఉన 
లను పరికిస్తే ప్రభుత్వంతో సహా ఎంత అందోళనను వ్యక్తం చేశారో స్పషన తు ది, 


రీ లో కేంద్ర ఇరిగేషన్‌ విద్యుత "కవర్‌ శ్రీ హఫీజ్‌ ఇ్యవిహీం 5 ఓడీ పః ట్ల 
చేసా పార మెంటులో ఇలా కన్నారు 

“ఆంధలో తగినంత విద్యురృ క్రి లేనందున సరిశ్రమలకు విక్యుకీ సరపరా తగ్గి త 
వలవీవచ్చింది 2వ (ప్రణాళికలో పూర్తి చేయవలనీన విద్యుత్‌ స్కీములు-ఇఎకనూ పూర్తి 
ఫోవడానీకి (ప్రస్తుత స్థీకే కారణం. నిర్ణయించుకొన్న పథకాలు నైతం సకాలంలో పూర్తిగా 
పోవడానికి, చాటికవసరమైన యంత్ర సామ్మాగిన దిగుమతి చేసుకోడానికి తనంత విదేశీ 
మారక (ద్రవ్యం లభింతకపోవడమే .. దీనివలన 2వ (ప్రణాళికలో పూ ర్లిశావలనిన తుంగ 

భద్రా విద్యుచ్చక్తి ప్రీము. నెలూరు థర్మల్‌ స్కీము, ఎగువ నీలేఎ ఏ వ్రదాఃక నాటికీ 

పొయిదా వేసుకొనవలపవినచ్చింది, 


గాల్‌ 
క్ర 


కృష్టా, గోడావరీ 'సదీ జలాల వ్లివొదంవలన నాగార్జనసాన ర్‌ శ్రీశై అం స్మీములను, 
ఒరిస్సాతో ఏం ర్పడిన వివాదంవేలన ఎగువ సీలేరు ల నిలి?పోయినవి, , ఈ. వివాదాలు 


పరిష్కార మయ్వేంతవరకు ఈ ప్రాకెప్టల చి ని గ్మాణం. కావసాగించశం జరగదు” . అ న్యారు 
ఇదీ వారు వెల్లడించిన (వక్‌జన es mr. 
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ఈ నడి జలాల వివాదం ఇళ5 దేశాలలో గూడా ఆపండి పడు తల తకహాలేతు.నీటీవి 
ఏ విధంగా పంపిణీ చేసుకోవాలి? ఎవరెవరికి పయే హక్కులున్నాయి? అనే విషయాలు చిర 
కాలంగా స్టిరవడిన సాంకేతిక సిద్దాంతాలు, స్మూశ్రాలు పున్నాయి, ఆలా 


పరిష్కరించుకొనే 
వారు. నదీజల వివాదాలు, న్యాయశాస్త్ర నిబంధనలు, సాంకేతిక 


విశిషత లము వాటివలన గలిగే 
(సయోజనాలను దృష్టియ డుంచుకొని సరిష్కరించుగొనే విషయాలుగావి,కాజకీయ ఒ శ్రడులా 
(గ్రమోగంచి సాకి_చుకొవవలనిన కార్యాలుకొవు, దురదృష్టవశాత్తు (ప్రాజ్కెలు వీటికి గురి 
యవుతున్నాలు. 


వడాెలరో నంష తలో, 
(వణొ యు ద్భ్రిం 


దాకెక్టుల నిర్యాణం విషయంలో మనరాష్ట్రి ఆర్థిక వనరులను బట్ట మాత్రమే కేంద్ర 
(పణా?కా సంఘం ఆలోచినూనచ్చింది. తరుగు ద్రవ్య విధానాన్ని వికమించాలని రాష్ట్రాలకు 
చోధిస్తూవున్నారు. 


చేవట్టిన వివిద (ప్రాజె లను పత్వరం పూర్తి చేశ, వాటివలన చేకూరే ఫలితం మేరకు 
చెలామణిలోని ద్రవ్యాన్ని ఉవసంహరింవగలిగితే, తఈరుగ్యువ్రవ్య పెట్టుజడి విధానం (ద్రచ్యోల్చి 
ణానికి దారితీయదు. అందుచేతనే (పణాళికా విర్నేతలలోనూతన దృక్పరంకావాలవి నిషయజ్ఞులు 
ఆభిిప్రాయపడుళున్నారు, నొగార్జునపాగర్‌ , శ్రీ శై లం లాంటిభారీ (ప్రాజెక్టులను సళ్వరం పూర్తి 
చేయగలిగికే సత్వర ఫలికాలు చేకూరుతవి, 


సాగార్జనసాగర్‌ ఆనకట్ట నిర్మాణం 8” వంకులు ప్లూ ర్తి అయింది. కాల్వల (తవ్వకం 
పూర్తి కాలేదు. ఓ”క మైళ్ళ దక్షిణపు కాల్వలలో 5 మైన వరకు, 14% మైళ్ళ ఉశ్వరపు 
కాల్వలో 76 మైళ్ళ వరకు మాత్ర మే త్రవ్వకాలు జరిగినవి, 


ఈ షడాది మరి $ కోటు వచ్చే ఏడాది 19 కోట్లు ఆపై ? ఏండ్రలోను 18 కోట్ల రూపొ 
యిలు కేంద్రం కోరి సహాయం చేయాలనీ ఆనకట్ట తలుప్తల కోసం మరి ౪ కోట్లు యివ్వా 
లని రాష్ట్ర సీటి వనరుఆ మంకీ కోరుతున్నారు, 


చె విధంగా యిచి వట్లయితే [౯66 జూన్‌కు 5 అనల 79 చేల ఎకరాలు, 2 లతల 
ఎకరాల్లో అదనంగా "వ వంట వస్తుంనవి ఆంచనా- | 


19 7లో 81 లక్షల ఎకరాలు, క లక్షల ఎకరాల్లో "వ వంటి లభీస్తుశదీ. 18 “లో 
* లక్షల ఎకరాలు శ్రీవ నంట 11% లక్షల ఎకరాలు వన్తుంది. 1" $లో 5 లక్షల 50) వేల 
ఎకరాలు, 11} లక్షల ఎకరాల్లో రెండవ వంట లలిమ్తంది. 
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ఈ విధంగా పోచంపాడు (పాజెక్టు 18 కోట్ల రూపాయిలు కేంద్రం నవోయంచేస్తే 
1" జూన్‌ నాటికి రెండున్నరలక్షల ఎకరాలు సాగులోకి వస్తుంది. సీలేదు శ్రీశైలం 
ప్రాక్వెలు పూర్తి చేసుకొగలిగితే, రాష్ట్రావసరాలకు అవసర విద్యుచృ క్తి కొలత కొంతైనా 
తీరుతుంది. ఇవి జాతీయ (ప్రాముఖ్యంగల టప్రాకెప్టలు. వీటి విషయంలో ణాళికా సంఘం 
శూతన దృక్పథం ఆవలభించాలి 


(ప్రాజామైం జొ .9 


శో 


రాష్ట్రంలో విద్యుదుత్పత్తి తరుగై పరిశ్రమల ఉత్పత్తి కుంటుపడీపోతు.కే. :ద్యుక్‌ 
స్వీములను ఆపీవుంచడంలో నబబేమున్నది? ఒక వేళ విదేశీ మారక (ద్రవ్యం తగ తే దానిని 
సమకూర్చి పెట్టాలి. తగు యంత సామ్మాగిని సకొలంలో దిగుమతి చేయి-చాఎ (శ్రీశైలం, 
పోచంపాడు (ప్రాజెక్టులు కొ త్తి వేమీగాదే? వీటి నిర్మాణానికి “పెట్టిన ఆవసం ఆవ్య_త రాలను 
తోనిపుచ్చి కేంద్రం ఆంద ప్రాజె ల నిర్మాణానికీ సహకారం చేనీవుండవ ఒనీంది ఐదా రే-_డ్ల 
కాలం వీటిని (నక్కకు నెప్టశిచవఎనిన ఆవనం ఎకేదు. హెచ్చు విమ్యుచ్చ శక్తిని ఉత్పత్తి 
చేయగల శ్రీశైలం స్కీమున్కులక్షలఎకి రాలకు నీరందించగల పొచ పాడి నాగార్జునసాగర్‌ 
లను కుదించి, పరిమిత (ప్రయోజనాలను మాతమే యిప్పుడు పరిమితం చేయడిం కంత 
వ్యంగాదు ఈ (పాజెక్టులను ఆపివుంచిన ఫలితం నానాటి ధరలు పెరిగి పోతున్నవి. వీటితో 


పాటు (పొజెక్టు అంచనాలు గూడా పెరిగిపోతున్న వి. పెట్టిన పెట్టుబడిధనం వృధాగా వుం పోతు 
న్నది. 


ఉదాహరణకు నాగార్జునసాగర్‌ సంగతీ చూద్దాం. 9 6లో ఈ ప్రొజెప్లను. గురించి 
లెఖ్యలు వేసినవ్వుడు ఇందులో మొదటీ దళ కార్యక్రమానికి 8 కోట్లు ఖర్ము అవుతుంద 
న్నారు. 19 *లో ధరలు సెరుగుదలల ననుసరించి 9! కోట్లకు పెరిగింది, త ర్వాత రూపాయి 
పిలువ *5 శాశం పడిపోయింది. ఆంటీ వస్తువుల ధరలు లిన్‌ శాతం పెరిగిన వన్న మాట. 
ఇప్పుడు సుమారు (4) కోట్ల రూపాయిల షె సెగా అపుతు.దని అంచనా వేస్తున్నారు 


ఈ ఆనకట్ట నిర్మాణం ఒక (ప్రశ్యేకి మై మెనవ, మొ తం డాము కట్టుబడి ఆంతా పూర్తి 
ఆయితే నేగాని ఆయకట్టు ఫలపాయంలోకి వాదు. ఈ విషయం ఇంజనీర్ల ద్వారా (ప్రభుత్వానికీ 
తెలియః పోలేదు. 196 లో వణా?క (పాకెక్డు కమిటీ వారు. ఇలా పేర్కొన్నాను 


నాగార్టువపాగర్‌' పూర్తి అయింది అన కోడానికి ఆన్నకట్ట కొలూకు వనులు పూర్తిగా 
వడం తపన ఇక్కడ డాము పూర్తి రగా వస్తుంటే తప్ప, సీట్‌ పారుదల సౌకర్యాలు లభిం 
చవు. అందువల్ల దీనికి వంబింధితచినంశవరక 2 డాము నిర్మాణానికి ముందు డబ్బు ఖర్చు పెట్ర 
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వలసీవు౦టుంది. (ప్రాకెక్టు నిన్మాణం ఏన (ప్రణాశకా కాలం బోవలే పూ ర్రిగావలవివ్వంటుంది, 
గడువు దొటికే ఖమ్బులు యింక సకుగుతాను, సెద్దుజ3 మీక రావలనసిక ఆదాయం రేబు 


గూడా తగ్గుతుంది "అని హౌశారు 


ఈ నివేదికౌంళశాళను ఎభుత్యం చూడ లేదవి ఎలా అనుకొంటాం.చూచి గూడా ముందు 


జాగత్తలు వ హించి. లేదా అనిపిస్తుంది ఆదిలో 19+ _*4 సనాటీకి నాగాద్దనసాగర్‌ (పథమ 


దళ పూరి అవకుంవన్నాము, ఇప్పును 106 జూన్‌ కలా పూర్తి కాగలదనా కు. 


డీఏ కింద 2 లక్షల ఎకరాలు సాగొతుంది. ఎకరాని! ఒకి ష పుట్టి చొప్పున వౌ 
టినా, ౧ లక్షల పుఏ ధాన్యం సాలీనా పంటపండుతుంది. ఇంతటి వ మహ శ్రం (ప్రయోజ 


x 


కామీ చ్లా 


నే 


న్ని చె కార్చే (ప్రాజెక్టు ఒక్కా వీడాదైనా వాయిదాపడవచ్చునా? ఇదె ఆంవాభివృద్దికి ఎంత 


Spr 9) 


దెబ్బ? ఒకొక్క పాిజె ఎ కిడివవరికు ముగంప్ప చేదే దాకా కేం దీ కరించి కృష్‌ చేన్తే 
రిన్దితులు వేరుగా వృండేవి అవసర మైన ఆర్థిక సౌకర్యం ఆందించడంగాని. లేక కేదంమే 


ఈ వ 


లై 


పారజెక్ట నిర్వహణ ఎ చేపప్టడంగాని చేవినట్లియి కే యింత కాలహ3 ణఇమత్యేదికౌ దు.డీనివి 


జాతీయ వా౦జెక్టుగా సత. టాటో యితోడికి సహాయ వెయకపోవడంవల, 
కా! 


రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఒఒవు ధా వంగా తనూర నది 


డిసెంబరు 1 వ కేడేవ సాగర్‌ను సందిర్శించిన భారత పిధావి స్వక్లీయ క్రీ శాస్తి 


న్‌ 


fin 


ఇలాణనాగలు 


“నాగార్జునసాగర్‌ ధారీ నీట్‌ పారుదలల పారికెళ్టులలో ఒకి బి.డీనివి పూర్తి చేయడంలో 


చెపకోడగిన జాప్యం జరిగి.ది. ఇక అని జాప్యాలు నిరోదిచబడగలవవీ, త్వరలో పూర్తి 
కాగలదని ఆశిస్తున్నాను * ఆని ఆన్నారు 


ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి పెంచవలనివ దృష్ట్యా నాగార్జవసాగర్‌ నిర్మాణం శ 
ఏండ్లలో పూర్తి చేనేందుకు కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్యాలు ఒక విర్ణయాన్ని తీసుకొనవలసిన 
సమయం ఆనన్న మెనిది. డే పి రయోజనాల దృష్ట్యా దీన్ని శీఘ్రంగా పూ 


సిరల 


ర్తి చేయడం అవ 
పరిధాని శాస్తి సందర్శనానలంతర మైనా జాప్యం లేకు.డా విర్విళ్నుంగా నాగార్జున 
సాగర్‌ రెండు దళలు పూర్తి ఆయి అన్నపూర్ణగా వర్చిలుకుంనని (పజల మనసాశా వాంచి 


ఇళ రు, 
మున్నా 


ళా 


అమలు ఉడుత వ్వ తగు ' 


మన రాష్ట్ర పాగ్గిజెక్ట్లలు ఆవులు జరుగుతున్న తీషను గమనిచ్తే సాంశకేతికా నుహతిరాక 
కొంత్క తగన డబ్బు లభించక అంతరాన్టీ9య నదీజల వంవిణీ వరిష్కారంగాక, సా9ిజెక్టల 
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స్టల విర్ణయాలు తేలక మరికొంత కౌాలహరణమప్పతూ వచ్చినవని తెలుస్తున్నది ఏదో ఒక 
కారణంవల్ద మొదటి పిణ?క లోనివి వ పణాశికాంకానికి గూడా పూరి కాలేదు. లివ ప్రణా 
శికలోవివి ఏన పిణాళికొంతానికి వాయిదా వేయవలసి వచ్చింది దాదాప్ప “స్పిల్‌ ఓవరు' 
సీ ములన్నిటికి ఈ దుస్థితియే ఎట్టిందన వచ్చు. 


First plan could nor be pushed through satistac- 
torily on aecount of inadequate fonds” అనీ. 


“Much headway could not be made towards the 
execution ofspill overof second Plan expecially due 
to delay in finalising the scheme proposals and getting 
Technical clearence of Planning Commission” 


Chief Engineer “Review of Major Medium 1 
gation Schemes".లో వ్రాశారు. 


“There have beed 2 number of bottle-necks ‘in 
the execution of these schemes as per programse such 
as shortage ani delayed transport of cement short- 


age of steel and ear h moving machinery and shortage 
of local labour . 


A R Venkatraman Chief Engineer for Trriga 
tion: 


“మన స్కీములు సకాలానికి పూ ర్చి గాకపోవడానికి అవసర మెన యంత్ర సామ్మాగీని 
దిగుమతి చేసుకోడానికి తగినంత విదేశీ మారక (ద్రవ్యం లభించక పోవడమే. 


దావివలన వ వంచవర్ష (వణాళికలో పూర్తి గావలనీన తుంగభ [ద విద్యుచ్య క్రి 
స్కీముకు నందిలిధించిన , 9 దశలు నెల్లూరు థర్మల్‌ స్కీములు, ఎగువ సీలేరు విద్యుత్‌ 
స్కీము. లను శ న (వణాళికకు వాయిదా వేయవలని వచ్చింది “" 


"నదీ జలాల వివాదం వలన నాగార్జునసాగర్‌ (శ్రీశైలం ష్కీములు ఆపి వేంచవలని' 
వచ్చింది. ఒరిస్సా వివాదం మూలంగా ఎగువ సీలేరు పని నిలిచిపోయింది,” అని (వ్రాశారు 
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ఆంత్రరొద్దీ చయ వై డుద్ధ్యాలు 


వంశధార విషయంలో ఒరిస్సా (ప్రభుత్వంతో ఆంత్కరాష్ట్రీయ నదీ జల తగాదా 
వచ్చింది. ఇది వంచేండ్ల ఒండి ప్రభుత్వాలోచనలో నున్న (ప్రాజెక్టే ప్రరమ (పణాళికనుండీ 
పరిశీలన జరిగినది, వ ప్లానులోనే పూర్తి గావలసింది స్టల నిర్ణయంలో వచ్చిన పేచీల 
వలన కాలహకణమెంది 9 7లో ఒక ఒప్పందం కుదిరింది. ఆది 19 9లో మారిపోయి 
మళ్ళీ మొదటికి వచ్చింవ-గడియకోల, గుడారి, వీరడి, గొట్ట మున్నగు స్థలములు ఏండ్ల శర 
ఇకి చర్చనీయాంకాలై నవి ఈ చర్చలతో విసి? వేసారిన ఒక వృద్దఆంధ్రశా సన నభ్యు కు శాసన 
సభలో మాట్లాడుతూ ఇలా అన్నారు అయ్యా! నేను పుట్టినప్పటి నుండీ మా వంళధారా 
(పాజెక్టును గురించి వింటున్నాను అనేక ఒవ్చందాలు జరుగుతునే వున్నవి మరి ఎప్పుడు 
వని _ప్రాంంభిస్తారో ఎప్పటికి పూర్తి చేస్తారో ఆభగవంతునికే తెలియాలి'* ఆన్నారు చివరకు, 
ఈ వంశధారణు వ వణాళికలో యిప్పుడు కొత్త (ప్రాజెక్టుగా తీసుకొంటున్నారం తే, మన 
పంచవర్ష వణాళికల న్దికి ఎలా వుందో అర్ధమవుతుంది, "468 రో వంశధారకు పునాదిరాయి 
గూడా వేళారు పునాడిరాళ్ళు ఆలానే పుఎదిపోయినవి 


Much heaaway conld not be made to wards This 
prnject on account of the inter state river warer dis 
p"te with Orrissa Government” అని రాష్ట్ర సబ్లిక్‌ వర్క్స్‌ శాఖవారి 
సమీక్షలో (వౌశారు 

సీ 'రు నంగతి గూడా యిప్పజీచాకా అనేక తగాదాలతో వాయిదా వడుతూ వచ్చింది 
మొదట్లో ఒరిస్సాలో మిశ్రమ [పభుత్వం నృండగా ఒక ఒప్పందం జరిగింది ఇండేళ్ళు గడ 
వక ముందే ఒఃస్సాదాన్ని తిరస్కరించింది, ఆర్మధ్ర ప్రభుత్వం తరపున (ప్రాజెక్టు స్టలంలో 
పని చేస్తున్న ఉద్యోగులమీద 1 !4 వెక్షన్‌ ప్రయోగించి. సోలీనుల ఆండలో మవ ఇంజనీరింగు 
నబ్బండిని అవమావపంచడం వంటి భున కౌర్యాలకు వారు ఒడిగట్టారు. 


కె ని కాల్వ మరమ్మత్తులు చేయడంలో గల కోపాలను గూర్చి ఆంధ ఆనెంల్లీ 
ఆ-చవాల సంఘం విమర్శలను ఈ నందర్భంలో గమనించు టవపరం+* హైదరాబాద్‌ మాజీ 
ముత్రి (నేటి హైకోరు జడ్జి) శ్రీ గోపాల్‌రావు ఎగ్పోపే అధ్యకళను ఏర్పడిన అంచవాల 


వంఘం కడవ కర్నూలు కౌల్వ ప్రాంతమును వందర్శించి, అధికార్ల ఆవధికొర్తతో చర్చలు 
జరిపి ఈమ చివేదికను పమర్చిఎచారు. 


1. కె. వి కాల్వ మరమ్మతులు- జకుగుతున్న తరుణంలో దావికోనం వుర్దేశించిన 
నిమెంబు కట్టలు మార్కెట్‌ లో "స్వేచ్చగా అవలు ధరకు లభ్యమౌతున్నవవీ, దీవిని సమ 
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గ్రంగా ప్రభుత్వం దర్యాప్తు చేయించాలన్నారు, 2. కంట్రాక్టర్ణలో హెచ్చ మంది కొ క్త 
వారై నప్పటికీ, ఇక్కడే కొత్తగా పని _పోరంభించినప్పటికీ, కం (ట్రాక్టర్లు విపరీతంగా 
లాభాలు నంపోదిస్తున్నారన్నారు క్‌ సబ్దిక్‌ వర్కు శాఖ వారు వేసిన అంతఉనాలు సహేతు 
క్రమెననని అనడానికి వీలు లేదని దృఢపడుశున్నదన్నారు. 4 సబ్లిక్‌ వర్కు శాఖ తమకు 
వ్యస్పరం విరుద్దమైన సమాచారాన్ని ఒకదాని కొకటి పొందిక కుదరని సమాచారాన్ని, తగిన 
సంకాయిషీ లేకుండా ఇచి ౦దన్నారు. గ 4 కోట్ల రూపాయిలతో కె సి. కౌల్వ మరమ్మ 
తులు జరిగినా, పంట కాల్వ ఏర్పాట్టు కోడా వానితోపాపే జరగనందున ఈ కాల్వ కింద 
ఆయకట్టు హెచు కాలేదని” అంచనాల సంఘం విమర్శించింది వారి నివేదిక యొక పై 


సం[గహ భాగాలు కనువిప్పు గావాలి, ఈలాంటి లోపొలను జర కుండా (పభుత్వం (శ్రద్ద 
వహించడం ఆవసరం, 


నొ "యణశవ్చర్‌ వధూ 


ఓం[పథమంగా సారాయణప్పరం (ప్రాజక్టు ఎన్నడో 9 లో (పకాళంగారీ మం త్రిత్వ 
హయాములో (ప్రారంభించబ నది. నల్గురు మంతులు గూడా (ప్రారంభోత్సవమునకు హాజీ 
ర్లైనారు మొదట 4% లతల రూపాలులల్తా 74 లక్షల 'పెగో ఖరు ఆయింది. 8 ఏండ్డ 
తర్వాత 1908 లో నీళ్ళు నదలితే, ఆయకట్టుకు నీరందించలేక పోయింది ఈలోగా దెబ్బ 
తిని పోయినవాటిని మరల మరమ్మతులు చేయించారు. ఆలళ్యానికి లోపాలకు కారణాలు 
వివరిస్తూ నిర్మాణ బాధ్యత నహించిన ఇంజినీరు సమాధానం పంపుకొన్నారు పరిస్థితులను 
అం చేసుకోటానికి వారి సమాధాన భాగాలు గమనించుటివసరం. 


“. "స్కీము మంజూరయ్యే ముందు, వివరాలేమీ పరిశీలన జరపలెదట, పష్టానును 
అమలు జరపటానికి నియమించబడిన సబ్‌ డీవిజనే వరిశీలనలు, ఎసి మేట్టు తయారు చేనుకో 
టం, క్రమేణా సీ మును అమలు జరుప్పకొంటూ పోవలవివచ్చిందట . ఆనుభశ్రపవరు 
కైన కంట్రాక్టరు దోంక లేదట. + నిబ్బందికూడా కొత్త వారై నారట 4. ఇందు మునిగి 
బోవ భూరులు గలి వ్యవసాయదార్పు ఇచ్చా పూర్వకంగా భూము యివ్వటానికీ అంగీక 
బి?షలేధట జ్రాందుకోసం ఈ ప్రారమీక పనులన్నీ వూరి ఆయ్మ్యేదాకొ, స్కీ మును వాయిదో 
మేస్తూ రావలసి వచి ౦దట క, విజా సహకారం తరుగైందట స్థానికంగా ప్రొజేక్టు 
పనులు జేయడ్షానిక్స్‌ కౌర్మికులు లభ్యం కాలేదట; ఇన్ని కారణల వలన, మధ్య రకి 
ఇరిగేషన్‌ (పొ కెక్టుగా రూపొందించబడిన నారాయణపురం (ప్రాజెక్టు కింద తీకీ చేల ఎకరాలు 

సాగు కావలని వుంది, ఆనుకొన్న కాలంలో పాజెక్టు పూ రి గాక నిర్ణీత ఆయకట్టును సాగు 
శః 'శెచ్చుటలో ప్రాజెక్టు అ విఫలమైనారు. ఇలాంటి లోపాలు షాగ్రీజకు వనిలో 


నిమగ్నులైన ఇంజనీర్లకుగాని ప్రభుత్వమునకు గాని గౌరవం తెచే వేనా? లేక ఆపింతిష్ష 
అ “గణి 
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ధారణంగా పాగిజెక్ట స్థ సలాలు ఫారెస్టు పాగ్గింతాలజ్ఞో వుంటివీ కాని ఇవట జీవన 
య. స హౌకర్యాలు ముదుగా చూపక పోవట. క్రో తరచు ఆనారోగ్యాలకు జబ్బు 
కు గరి మ. కనీన వసతుల కోనం కార్మికులు ఉదో్యోగద్చిండం అందోళన గారం 
చడం = అధికార్లు వాటివి నెరవేర క పోవటంతో తీవ ఆసంతృ్ళ వ్‌ ఏర్పడటం డానకో 
కార్ళికి సమ్మెలు, "44 నెక్షన్‌ జొరీలు పోలీసు గ్‌ స్త్రీలు ముగు ఆవాంతర పరిస్థితులు 
(పొకెక్టు | పచేశాల్లో కనుపషిస్తుంటవి. మాచ్‌ ఖండ్‌ నాగారినపొగరు, మొదలైన (పాజెక్టువదే 
శాలందు ఈ పలు అశాంతి పర్కితులవల్ల ఉ వో్యోగబ్బందావి] కార్మిక పర్గానికీ వ్పండ 
వలసిన సుహృద్భావ వాతా రణం లోపిస్తుంటున్నది. క న. 
(దిహ్మాండమైన (ప్రాజెపల నిర్మాణం ఒకవైప్ప గర్భూకొరణంగా కను సిస్హంచటు ది. కీకారణ్య 
(ప్రాంతాల్లో సుందరనగరాలు వెల స్తు+టవి, కాని మరొకి వైపు అసంత్ళ వ్ర, ఆశాంతి. సంఘ 
ర ణర కాలవాలమైన బాధాకర దృశ్యాలు నైతం (ప్రత్యక్ష మైతుంటవి పనిస్టలానికి వెళ్ళాలంటే 
చిన్న ఉద్యోగులకు రవాణావసళుకముాడ న్న కార్మికులు కుటుంబాలతో, పిల్లా జల్లలతో కాప్పరం 
వుంకటానికి కనీన ఇండ్రవసతిగాని మంచివీటి వనతిగావి నోచుకోరుం ఏ పరుకుచూచిశా వివ 
గీత్త ధరలు సెట్టి కొనుక్కో_వాలనిందే, ఆండలేకపోతే (ప్రాజెక్టు స్ట్థలాశ్లో షామాన్య మాన 
వుడు జీవించడమే క ష్షమెతున్నది. ఉద్యోగుల (గడ్‌ ఎలో, పవివంవకంలో, (వమావన్‌ లో 
నక్షపాతాలు సర్వసాధారణమెనాయి. ఉడ్యోగఖృందానికి కార్మికులకు వుద్యోగులకు ఉద్యో 
గుల మధ్య ఈక్యళు, ర్వేషాలు (వబలమైనవి, ఇండుచేతనే, ఒక మఘహానిర్మాణలలో తామూ 
భాగస్వామలమౌతున్నామనే మహదానందంతో గడిపే చక్కివి వాతావరణం మృగ్యమె 
పోతున్నది [నేటి నిరాశానినృహల మండి నంతోవంతో, ఇ ౨జపీర్లు, కౌర్మికలు, భుజింభుటి౨ 
కలిని. వవిచేపే న్నేహపూరిత జాతావరణం కిలితెనలవివుంటుంది గృహవసతి విద 
వైద్య సౌక ర్యాలు యిస్పుడివ్వడే ఏర్పడుళున్నవి,. ఇంకా నీబ్బంది పనివారరి రోగ కె మాలు 
గమవించి, జ్రీవనయోగ్యమైన ఫరిస్టీతలు క ల్పింశటం |పభుత్వక ర్రవ్వమై యున్నది, 


| ఖారీ (పాజెక్షుల అవళ్ళుతి 


భారీ (పొజెక్టల వల్ల ఎక్కువ భష వ్యయం ఆవృతున్నదనీ. ఇవి పద్యఃఫలితావిక్‌ రావడాపికి 
బక్కువకౌలం చకుతున్నదపీ అందుకే మైనర్‌ ఇరిగేషన్‌ చిన్న స్వీ ములకే హెచ్చు సాధా 
చ్యం యివ్వాలని కొంద" ఆనిఫాయ వడుతున్నారు. పెద్ద (షాకెళ్ళ ల సువిశాలమెన ఆర 
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గాణులున్న నదీ జలాలను అదుపులోకి తేగలవు, కాని చిన్న (ప్రాజెక్టు (క్రింద పరిమిత 
ప్రాంతాలలో వ్నపు నీరు మాత్రమే వినియోగంలోనికి వస్తుంది మన రాష్ట్రంతో చాలా 
చోట్ల వర్ష పాతం తక్కువ. ఆందుచే రాయలసీమ; తెలంగాణాల్లో ఎక్కువ భాగము మెట్ట 
భూభాగాలు అనావృష్టికి గురియైకున్నవి. వీట్‌ కన్నిటికి నీరిందింశవలెనం టె కృషా గోదావరి 
బోటి పెద్దనదులకు ఆనక ట్తలు కట్టి వరదలను ఆదుప్పలోనికి తెచ్చి, నదీజలాలను సద్విని 


యోగం చేనుకోవలని వుంటుంది తప్ప వేరుమార్గం లేదు. 


చిన్న మధ్యరకం (సాజె౫ల ద్వారా ఎకరా ఒకటింటికి నీరు ఎంత ఖర్చు ఆవుతుందో 
అందులో మూడింటరెంపు పంతులు మ్మాళమే భారీ (ప్రాజెక్టుల క్‌ింద ఖర్చు అవుతుందిసి అంజ 
రింగు (ప్రముఖులు లెక్కల ద్వారా స్పష్టపరుస్తున్నారు. ఇతే చిన్న స్కీములకు వ్యయం 
తగ్గి సత్వర ఫలి కాన్నిచ్చే మాటనిజం వీట్‌ రెంటినీ సమన్వయంచేనీ, (ప్రధాన మెన భారీ 
ప్రాజె లతోపాటు, అవకాశమున్నచోట్ల చిన్న మధ్యతరహా ప్రాజెక్టులు నిర్మాణం సాగించు 
కొనవలసి వుంటుంది, 


గోదా 6 ఖారేదీ 


గోదావరిపై బారేజీ నిర్మాణం అత్యవసరంగా జరగవలసిన వనియనీ- ఈ ముఖ్య విష 
యంతో అశ్రద్ధ చేస్తే మహా (వమాదం వాటిల్లుతుందనీ, తెలియని సంగతికాదు. కొత్త ప్రాజె 
పలు విర్మించుకొనటంతో పాటు, ఇది వరకే నిరాణమైయున్న పురాతన కట్టడాలను గట్టి పరచ 
డం పునర్నిర్మాణం చేసి రక్షించుకోడం ఆతి ముఖ్యంగా! కృ షా గోదావరి, సెన్నాడెల్ల్తాల 
(పిజలు తామి,తతిని, ఇతరుల కింత పెట్టగల్లుతున్నారం పే, ధవళేశ్వరం విజయవాడ, పెన్న 
ఆనకట్టల మూలంగానే,కృషా అనకట్ట పద్ద ప్రమాదం సంభవించి, రత్నాలలాంటి ఇంజనీర్లను 
కోల్పోయిన శ ర్యాత నే విజయవాడ వద్ద వ్రకౌశం బౌ రేజ్లీ నిర్మాణం చేయబడిందనేది,మరుపరానీ 
విషయం. అందుచేతనే ధవశేశ్వరం వద్ద నూతన బారేజీని నిర్మించి. గోడొవరీ డెల్టాకు 
భదత గల్లింశచడం నేడు ఆత్యంతావశ్యకం, కాని (ప్రభుత్వాలోచనలు కౌర్యరూపం ధరించే 
ఆను దినం ఎన్నటికో? శ్రీ మిత్రా కమిటీ గోదావరీ లోయవానుల (ప్రయోజనార్థం అనువగు 
బారేజీఏ సిఫార్పు చేనింది, ఆపారజల సంవదవున్నా, గోదావరి మహానదీపె వ్‌ భార్మీప్రాజెక్టు 
న్‌ర్మాణం గాక పోవడం విడ్డూరంగా లేదూ? 


శో 


ఎరది శివారిణ 


కొల్లేరు వరదల చరిత్ర ఒక విషాధగాధ ఈ సమస్య మన ఇంజనీర్లకు ఒక సవాలు 
వంటిది "కొల్లేరు మాస్ట్రస పాను ఆంచెలంచలుగా ఆమలు జరిపివున్నట్టయిన, కొల్లేరు 
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ప్రాంతంలో ఏటాయితటి పంటి నష్టం, సవనష్టం, ఆఫ్టినష్టం జననం సంభవిస్తండేకికాడు. 
ఒక లక్ష ఎకరాలలో 2౧ లక్షల బస్తాల ధాగ్యం లభించేది. ప్బామగోదావరిళో “కొవ్వాడ 
కాల్వ” షృర్రకాల్వలకు (పారంభోత్సవములు చేసి గూడా, ఆమలు జరపకుండా వెనుకకు నెట్టి 
వంచడంవల్ల, ఆ చిన్న నదులు, వాగులు హింగి పొరలి పంట పొలాల కింత వష్టం కల్లి 
నున్నవి బుడమేరు రిజర్యాయరు పథకాన్ని గూడా అమలు జరిపివున్నట్లయితే, కృష్ణాజిలాలో 
వందల ఉదృతం అంతగా వృండేదిగాదు. తక్షణం మి(తా కమిటీ సిఫార్సుల నమబు జరపడం 
ముఖ్య కర్తవ్యం 


కౌని ఈ (పణాళికా కాలాల్లో గూడా అశ్రద్ద చేయడంవల్ల ఎంతో వష్షం వాటిల్లుకూ 
వుంది కోస్తా జిలాల వరద నివారణను గూర్చి మితా సంఘం నమ(గ్రంగా పరిశీలన చేని, 
నిఫార్పులు చేయడం హర్షదాయకిం. దేళంలో వరదల నిరోధానికి ఈ చతుర (ప్రణా?ః లో 
లి కోట్ల రూహౌయిలు ఖక్చు చేయనున్నట్లు కేంద్ర బోర్డు ఇటీవలనే (వ్రకటించిండి. తక్షణం 
ఆంగదేశ వరద నివాణకు (వభుత్వం పూనుకోవలనీ వుంటుంది ఇలాంటి చర్యలను సకాలంలో 
అమలులో పెట్టవలనిన బాధ్యశ కేంద్రానిది. రాష్ట్రాల మధ్య చ్నేహ సంజ ధాలను పెంపొం 
దించేందుకు కేంద్ర (ప్రభుత్వం పూనుకోకపోతే చేశ సమైక్యత భంగం వాటిల్లదా? కేంద్ర 
(ప్రభుత్వం, కేంద్ర జిల విద్యుత్‌ మండలి హరు ఏవో సమస్యలు లేవదీస్తూ. మన ప్రాజెక్టుల 
కాలహ డానికి కారణభూతులౌతున్నారని స్పష్ట పడుతున్నది, 


ఇందులో గాజికీయ (ప్రమేయాలు లేకుంటే ఇలాంటి అంత (రాష్ట్రయ నమహ్యలు నుల 
భంగానే పరిష్కార సాధ్యమౌత వి. స'పైజ్‌ మొదలగు నదులకు చెందిన పాకిస్తాన్‌ =క్షండీయా 
చెరుద్దాలు తీర్చుకొంటున్నప్పుడు- ఒకే కేంద్ర గవర్శమెంటుకు లోదిడిన విభిన్న రాన్ట్రి 
సమస్యల పరిష్కారాలు ఏమంత కి స్తృశర మైనవిగాపు, కావి సంకుచిశమైన (ప్రాంతీయతత్వాలు 
ఎవరై నారేకేత్తిస్తున్నవ్వుడు, విస్తృత (ప్రజాబాహుళ్య క్షేమంల్ఫో విష్పాక్షికులైన సాంకేతిక 
నిపుణుల సలహాలతో సకాలంలో స్పష్టమైన వైఖరి ననలభించెవలవి వుంటుంది, నేడు అభివృద్ది 
కార్యక్రమాలు కోట్ల కొలది రూపాయిలతో అమలు జరపనున్నవుడు. ఎవరి స్వార్ద వారి 
కుంటుంది. ఆది సహజమే, ఈ (ప్రాంతీయ, రాజకీయ రోరణులకులోను గాకుండా కేంద్రం 
విశాల దృక్పధంతో వ్యవహరించవలసి వుంటుంది, (ప్రాజెక్టుల యొక్క. సాంకేతిక విశిష్టతల 
కంపే, (పాంకీయ రాష్ట్రీయతత్వాలకు రాజకీయ ప్రాబిల్యాలకు (ప్రాధాన్యత నుండ 
రాదు రాజ్యాంగ యంత్రంలో, పొంకేతిక నిపుణుల సరహాలకంకే, రాజకీయ వలుకుజడులా 
చెలామణి కౌరాడు నేడీ (ప్రాథమిక స్మాత్రానుసరణ లోపించడం వల్లనే ఈ క్షీ ష వరిస్టికు 
లేర్పడతున్నని. వీటిని సరిదిద్దుకోవలనిన గురుళర వాళ్యత అందరి మీద వుంది 


ఇక, నిర్మాణంలోనున్న వాటి విషయం పరిశీలించుదోం, 


కడం” (ప్రాజెక్టు దొదాపు పూర్తికౌ వస్తున్న సమయంలో వరదతాకిడికి ఆనకట్ట భాగం 
కొట్టు కొనిపోవటం పునర్నిర్మాణం చేసిన తర్వాత గూడా మళ్ళీ వీవ సారి కూలిపోయింది. 
నాగాదనసాగర్‌ సలం వద్ద కటిన రోడు వంతెన కూలి పోయింది కడుతున్న ఆం 
[=] ౧ యణ ది డద 
మూరు బ్రిడ్జి కూలిపోయింది. గత ఏడాది త్మీవతకు దిండి, సరళొసాగర్‌ ఆనకట్టలు మహో 
(ప్రమాదానికి గురియనవి. వడిపోయిన కట్టతాల యొక_కార ణాలు విచారించడానికి కమిటీలను 
నియమి-చడం వారు పరిశీలించి ప్రభుత్వానికి నివేదికలు సమర్శించడం గూడా జరుగుతున్నవి. 
ఏమైనప్పటికీ వీటి నిర్మాణ వాధ్యతలు వహించిన పబ్లిక్‌ వర్క్స్‌ శాభాదికార్లు ఉన్న తోద్యోగులు 
ఇంజనీర్లు కం ట్రాక్టర్లు (ప్రభుత్వం నెతెం ఇందులో భాగస్వాము లే విచారణ కమిటీ నివేది 
కల్లో ఒకరి మీడ మరొంరు నిందలు మోప్పకొన జూచేకంచే ఇలాంటి దుర టనలు మున్ముందు 
జరగకుండా. తీసుకోవలనినె జ్మాగత్తలను ఎత్తి చూపే గుణ పాఠాలుగా వుండాలి నేట్‌ 
(ప్రాజెక్టుల నిర్మాణ రీతులు సరియైన కాంక్రీటు లేవనో, తగిన స్పాండర్దు లేదనో బహిరంగం 
గానే వలురకాల విమర్శనలకు గురియెతుశ్నువి (ప్రభుత్యం ఒకక ప్రాజెక్టుపై లక్షల 
కోట్ల కొలది ప్రజాధనం హెచ్చించడం జమగుతున్నది ఆశేష ప్రజానీకం, నీటిపై కొండంత 
ఆశలు పెట్టుకొని వుంటున్నారు. నిర్మాణ లోపాలవలన ఎక్కడే (పొజేకు దెబ్బతిన్నా. తీవ 
విమర్శనలకు గురి కావలనీవస్తుంది. (పజల మనో భావాల్లో విష పరిణామాలకు దారి తీస్తుంది 
(వభుత్వం జాగరూకత వహించి ప్రాజేకు (పాంతాలో జరుగుతున్న లోపాలను అభివృరి 
ల చు a 
కార్యాలలోని దుబారాలను. వేయి కండ్లతో కినిపెట్టివుండి, ఇందులకు బాద్యులైన వారిపై తగు 
చర్యలు తీసుకోవలని వుంటుంది. 


ఇంజనీర వని కత్తికో సాము'వంటిది అఎతా సక్రమంగా పూర్తి ఆయి, ఆన్న పూర్ణ 
తల్లిలాగా పొలాలకు నీరందిన్తుం పే అశేష జల ఆదరాభిమానాలను వారు చూంగొలటారు, 


కృష్ణా గోదావరి ఆనకట్టను విర్మించిన కాటన్‌ మహాశయినినలె, శ్రీ మోక్షగోండ 

వశ్యేశ్వరయ్యపలె చీరన్మం జీయుల వుతార = లేదా! అ లనత్వం , నిర్ద క్షేర్టిల ఆసమర్దతల కారణంగా 
అ అ | 
ఏదేవీ దున్వేరగి టన నంభవిరచిందా ఆ ఇంజనీరు, జద్యోగులు (ప్రజల కోవ, తాపాలకు? త్మ్‌ 
మర్శవలకు గురివితవుతారు (భజాధసాన్ని దుక్వి నియోగ వరేచిన నీచులుగా భోగలొలనులుగా' 
స్వార్థ పరులుగొక్టీ చెడ్డ చేరు పొందుతా ఈ మహో జ! [వకి-బక్కరూ తమ స్టోవాన్ని 
నికయించుకోని కేవలం ధనార్షన కోస మేగాక సత్కార్యం చేసీకీ రి |ప్రతిషల నార్దించుటకు శాయ 
a జ | బి జ 

శక్తుల కృష్‌ చేయవలనివుంటుంది., 
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